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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO 


DELIBERAZIONE 5 febbraio 1996. 


Piano stralcio sulla realizzazione di interventi necessari al ripristino 
dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto 
idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il 
ripristino delle aree d’esondazione nelle regioni colpite dagli eventi 
alluvionali del novembre 1994 e ridefinizione del programma degli interventi 
di cui all’annesso alla relazione generale. 
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AUTORITÀ DEL BACINO DEL FIUME PO 


DELIBERAZIONE 5 febbraio 1996. 


Piano stralcio sulla realizzazione di interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di 
dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d’esondazione nelle regioni colpite 
dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e ridefinizione del programma degli interventi di cui all’annesso alla relazione generale. 


IL COMITATO ISTITUZIONALE 


Premesso che con deliberazione n. 9 in data 10 maggio 1995 il Comitato istituzionale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, 
del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1995, n. 22, «per la 
realizzazione degli interventi necessari al ripristino déll’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto 
idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni 
colpite, ha approvato un piano stralcio ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto 
dal comma 3 dell’articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni; dalla legge 4 
dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del magistrato per il Poe secondo gli 
indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all’art. 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, 
convertito, con modificazioni, dalla medesima legge ri. 493 del 1993»; 


che ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, in 
legge 16 febbraio 1995, n. 35 «gli interventi di cui all’art. 6 e di cui al comma 1» dello stesso art. 7 «riguardanti il 
mpristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico sanitarie nonché la ripafazione, delle opere di 
consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con il piano stralcio di 
cui all’art. 4, comma 5», della legge n. 22/1995; 


che all’art. 2 della deliberazione n. 9, del 10 maggio 1995, il Comitato istituzionale ha previsto che le integrazioni 
e modificazioni al Programma degli interventi.vengano approvate con la stessa procedura di approvazione del piano 
stralcio di cui sopra e che la realizzazione degli interventi venga attuata sulla basé delle risorse disponibili; 


Considerato, che gli interventi di classe 1, definiti di «Somma urgenza e pronto intervento», in quanto di esclusiva 
competenza delle regioni e del magistrato per il Po vengono recepiti per opportuna conoscenza; 


che gli interventi di competenza delle regioni Liguria, Lombardia e Veneto non hanno subito variazione alcuna; 


che per la regione Emilia-Romagna viene proposta una variazione rappresentata, a parità di importo, da due 
passaggi da classe 3 a classe 2; 


che la regione Piemonte ha proposto un significativo aggiornamento che ha comportato un aumento comples- 
sivo degli interventi previsti per circa 207 miliardi di lire, come deducibile dalla tabella 6 contenuta in premessa 
all’allegato 4; 


che gli interventi di competenza del magistrato per il Po di classe 2, 3 e 5 sono stati inseriti, sino alla copertura 
delle disponibilità previste dall’art. 7 della legge 35/1995 e secondo la programmazione finanziaria, per gli anni dal 1995 
al 1999, ivi definita; 

che in sede di aggiornamento del programma di competenza del magistrato per il Po, si sono evidenziate 
esigenze di intervento, nell’ambito delle classi 2, 3 e 5 per un importo complessivo superiore al totale finanziato sulla 
base dell’art. 7 della legge 35/1995 e che pertanto, per la parte eccedente, gli interventi sono stati considerati in una 
categoria definita «completamenti» al cui finanziamento si potrà fare ricorso mediante successivi strumenti legislativi; 


che gli interventi di classe 4, conformemente alla classificazione degli interventi strutturali approvata dal PS45, 
sono suscettibili di un successivo riesame ma non inseriti nella programmazione quinquennale prevista dall’art. 7 della 
legge n. 35/1995; 


che le variazioni complessivamente intervenute, per gli interventi di competenza del magistrato per il Po, sono 
deducibili dalla tabella 2 contenuta in premessa all’allegato A, dove si osserva un aumento di 305.643 milioni di lire 
degli interventi di calsse 2, a significare un decisivo miglioramento nella identificazione e definizione dei progetti, una 
corrispondente riduzione del complesso degli interventi di classe 3 per complessivi 302.146 milioni di lire e una 
diminuzione di 19.976 milioni di lire dell'ammontare della classe 5, con ciò trovando corrispondenza alla spesa 
complessivamente autorizzata dall’art. 7 della legge n. 35/1995 di lire 1.550 miliardi; 


DA 
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Viste: le determinazioni assunte dal comitato istituzionale nella seduta del 9 novembre 1995; 


1 pareri favorevoli espressi dal comitato tecnico nelle sedute del 25 ottobre, del 5 e 12 dicembre 1995 nonché del 
24 gennaio 1996; 


Delibera: 


Art. 1. 


Sono approvate le moditicazioni e le integrazioni del programma degli interventi annesso alla reijazione generale 
del piano stralcio di cui alla legge 21 gennaio, n. 22, art. 4, comma 5, e alla legge 16 febbraio 1995, n. 35, contenute 
nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 


Art. 2. 


La realizzazione degli interventi sarà attuata sulla base delle risorse finanziarie disponibili e le successive 
integrazioni e modificazioni al programma degli interventi saranno approvate dal comitato istituzionale con la 
procedura di approvazione del piano stralcio di cui sopra. 


Art. 3. 


Copia della presente deliberazione con l’allegato A (Programma degli interventi - gennaio 1996) è pubblicata, 
entro trenta giorni dall’approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e sui bollettini delle regioni interessate da variazioni 
o integrazioni. 


Art, 4. 


Copia della stessa deliberazione con l’allegato A (Programma degli interventi - dicembre 1995) è depositata, ai fini 
della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale difesa del suolo e magistrato per il Po), 
il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni interessate. 


Parma, $ febbraio 1996 
Il Presidente: BARATTA 


Il segretario generale: Passino 


PARMA 


Piano stralcio per la realizzazione degli 
interventi necessari al ripristino dell’assetto 
idraulico, alla eliminazione delle situazioni di 
dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei 
rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle 
aree di esondazione 


(Art 4, comma 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, coordinato con la legge di conversione 21 
gennaio 1995, n. 22, recante «interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità 
atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade dei mese di novembre 1994». Approvazione ai 
sensi dell'art 17 comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n.183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 
493, sulla base delle proposte degli enti locali. delle regioni e del Magistrato del Po e secondo gli indirizzi e 
gli obiettivi del piano di bacino) 


Il Annesso alla relazione generale 


Programma degli interventi di competenza del 
Magistrato per il Po e delle Regioni 


Primo aggiornamento 


Gennaio 1996 
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Aggiornamento del programma degli interventi 
di competenza del Magistrato per il Po e delle 
Regioni 


1. Modalità di aggiornamento e quadro di sintesi 
aggiornato 


11 H1PS45 


Il «Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al mpristino 
dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico 

: e alla prevenzione dei rischi idrogeologici:nonché per il ripristino delle aree di 
esondazione» - brevemente denominato PS 45 - è stato presentato e approvato 
dal Comitato Istituzionale nella seduta del 10 Maggio 1995, con deliberazione n. 
9. 


Costituisce parte integrante del PS 45 l'Annesso alla relazione generale dove 
vengono esplicitati a livello di dettaglio gli interventi strutturali previsti. 


Il programma è stato definito sulla base delle proposte degli Enti Locali, delle 
Regioni e del Magistrato per il Po; agli interventi programmati è stata applicata 
la seguente classificazione in relazione all’urgenza, al livello di 
approfondimento, allo stato della progettazione e ai tempi di attuazione: 


— classe 1: “non rientrante”, intervento di realizzazione e riparazione delle 
opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto 
idraulico ivi comprese le reti irrigùe di bonifica e di scolo della rete 
idrografica nelle regioni colpite, che ai sensi dei citati “Indirizzi" viene 
attuato in via di urgenza; 


— classe 2: interventi sufficientemente definiti e ritenuti conformi e di 
possibile immediata attuazione; 


— classe 3: interventi insufficientemente definiti su cui necessitano 
ulteriori chiarimenti per poterne valutare la conformità; 


‘—- classe 4: interventi da riesaminare; 
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— Classe 5: interventi con caratteristiche di rilevanza strategica a scala di 
bacino. 


L'articolo 2 della delibera sopra citata stabilisce che: “la realizzazione degli 
interventi sarà attuata sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Successive 
integrazioni e modificazioni del programma degli interventi saranno approvate 
dal Comitato Istituzionale con la procedura di approvazione dei Piano stesso”. 


1.2 L’aggiornamento del Programma degli interventi 


In seguito all'esigenza di definire meglio le ipotesi progettuali, che il piano 

stesso in molti casi individuava come “insufficientemente definite” (classe 3) 

l'Autorità di bacino ha sollecitato le conclusioni dei sottoprogetti SP 1 (Piene e 

naturalità degli alvei) e SP 2 (Stabilità dei versanti), limitatamente alla parte 

relativa ai bacino del Tanaro, con la finalità di garantire, anche attraverso questi 

strumenti, che la ricostruzione delle aree alluvionate possa avvenire secondo 
teri di coerenza con la pianificazione in corso. 


E utile rimarcare l'intensa “presenza sul territorio” che ha caratterizzato lo 
svolgimento di queste attività, presenza concretizzatasi in particolare in: 


— numerosi sopralluoghi in corrispondenza dei siti di indagine, sia per le 
attività conoscitive che, in particolare, per quelle di tipo propositivo; 


— numerosi contatti con gli Enti competenti, sia a livello territoriale che 
settoriale. 


Gli elementi informativi e gli approfondimenti espressi, nell’ambito del Progetto 
Po, in termini di opzioni di intervento e l’autonoma attività condotta dalle Regioni 
e aai Magistrato per il Po di migliore definizione e precisazione dei progetti, 
sono stati oggetto di una importante attività di confronto e verifica nell'ambito 
della Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino, finalizzata alla individuazione 
con maggior dettaglio delle opere di difesa da realizzare e alla programmazione 
delle stesse in funzione delle disponibilità finanziarie stabilite dalle leggi di 
finanziamento (leggi n. 22/95, 35/95 e 185/92). 


Ciò ha consentito di completare l'aggiornamento del PS 45, il cui dichiarato 
obiettivo è la riprogrammazione degli interventi sulla base delle più puntuali e 
aggiornate informazioni disponibili. 


Nel seguito viene pertanto presentato l'attuale stato di aggiornamento del 
Programma degli interventi con tabelle di sintesi che rappresentano il quadro 
complessivo a scala di bacino. Negli elaborati annessi, organizzati in funzione 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 64 


delle competenze di realizzazione, viene riportato l'elenco dettagliato dei singoli 
progetti. 


13 Programma degli interventi strutturali 


Il quadro complessivo degli interventi strutturali approvati nell'ambito del PS 45 
e richiamato in tab. 1 per le opere rispettivamente di competenza del Magistrato 
per il Po e delle Regioni. 


Il programma degli interventi definito dal PS 45, nell'ambito degli stanziamenti 
previsti dalle leggi 22/1995 e 35/1995, riguarda propriamente i progetti di classe 
2,3e5. 


Tab. 1 


Regioni approvato nel PS 45 (valori in milioni di lire) 


Corsi d'acqua 


0 
0 
0 
04 
0 
0 
0 
0 


I_OS —* 


0_NI n 


] 


(| 


- PO fino a foce Sesia e affluent minon 

- Po da foce Sesia a foce Lambro 

- Po da foce Lambro a Delta 

- Po Delta 

- Tanaro ed affluenti 

- Affluenti in sinistro da Dora Ripona a Sesia 
- Affluenti in sinistro da Sesia a Lambro 

- Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 

09- 


Scrivia ed affluenti emiliani 


- Impianti, attrezzature previsioni piena 


Totale Magistrato per il Po 


EmilioRomagna 
Liguria 

Lombardia - 

Piemonte 

Veneto 

Totale Regioni 


Totale Generale 


77.558 
129.502 
49.977 
30.991 
109.064 
115.957 
48.796 
34.750 
29.161 


625.756 


2.518 


3.360 
26.569 


32.447 


658.203 


2 
40.357 
66.300 

110.032 
52.047 
258.291 
33.074 


39.450 
12.170 
6.170 
617.891 


5.833 
4.550 
18.261 
122.823 
850 
152.317 


770.208 


Me 


Classi 
3 
30.000 
87.897 
120.181 
142.665 
270.000 
20.000 
9.500 
9.600 
5.745 


695.588 


11.590 
5.555 
3.300 
377.029 
15.000 
412.474 


1.108.062 


4 5 

10.700 
277.900 
199.295. 
250.627 


85.784 
334.298 115.000 
137.346 = 40.000 
66.085 98.000 


1.356.035 253.000 


1.356.035 253.000 


Programma di interventi di competenza del Magistrato per il Po e delle 


Totali 
158.615 
561.599 
479.485 
476.330 
637.355 
254.815 
507.594 
255.146 
211.161 

6.170 
3.548.270 


19.941 
10.105 
24.921 
526.42] 
15.850 
597.238 


4.145.508 
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14 Quadro di sintesi aggiornato del Programma degli 
interventi di competenza del Magistrato per il Po 


In sede di aggiornamento del Programma di competenza del Magistrato per il 
Po, si sono evidenziate esigenze di intervento, nell'ambito delle classi 2, 3 e 5 
per un importo complessivo superiore al totale finanziato sulla base dell'art. 7 
della legge 35/95. È stata pertanto definita una scala di priorità, quale elemento 
di ulteriore sub-classificazione dei progetti, al fine di selezionare, nell'ambito 
degli interventi necessari, | più urgenti in relazione all'importo economico, 
complessivamente disponibile sulla base della sopra citata legge. 


La scala di priorità stabilita tiene conto sia delle caratteristiche delle opere da 
realizzare, in termini di progettabilità e realizzabilità, che dell'urgenza della 
stesse in rapporto alle condizioni di dissesto della aree colpite dall'evento 
alluvionale. » 


In funzione della priorità assegnata, gli interventi di classe 2, 3 e 5 sono stati in 
parte inseriti, sino alla copertura delle disponibilità finanziarie di legge, nella 
programmazione pluriennale per gli anni dal 1995 al 1999; per la parte 
eccedente, gli interventi sono stati considerati in una categoria definita 
“Completamenti” per il cui finanziamento si farà ricorso a successivi strumenti 
legislativi. 


La tabella 2 nporta il confronto tra il Programma approvato degli interventi di 
competenza del Magistrato per il Po e gli aggiornamenti effettuati; il confronto è 
effettuato per classi di intervento. Ai fini della significatività del confronto, le 
classi 2, 3 e 5 comprendono solamente gli interventi che hanno copertura 
finanziaria nell'ambito dell'art. 7 della legge 35/95. Complessivamente si 
osserva 


— una riduzione, per circa 100 miliardi di lire, di interventi di classe 1 
trasferiti alla classe 4. Sono soprattutto interventi di ricalibratura d'alveo 
che sono apparsi, ad un'approfondimento di indagine, non urgenti e 
comunque da rivedere nell'ambito del complessivo bilancio di trasporto 
solido dei relativi corsi d'acqua ai fini di garantire il matenimento 
dell'equilibrio del profilo di fondo; 


— un aumento per circa 300 miliardi degli interventi di classe 2, a 
significare un decisivo miglioramento nella identificazione e definizione 
dei progetti; 


— — una corrispondente riduzione del complesso degli interventi di classe 3; 
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— che la classe 4 ha avuto un aumento di circa 90 miliardi in 
corrispondenza al passaggio di classe sopra definito. 

La tabella 3 ripropone, accanto agli interventi di classe 2, 3, 5, che dispongono 

di copertura finanziaria, gli interventi a priorità inferiore, per le stesse classi, che 


non hanno, attualmente, copertura finanziaria e che sono pertanto stati 
classificati come “complètamenti”. Il totale di questi ultimi ammonta a circa 450 


miliardi di lire. 
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La tabella 4 presenta la programmazione degli interventi approvati, di classe 2, 
3 e 5 sulla base delle annualità 1995-96, 1997 e 1998-1999 previste dalla 
legge 35/95. La tab. 5 mporta la stessa programmazione con le classi 
aggregate e con l'evidenziazione della parte che non trova copertura 
finanziaria: i completamenti e gli interventi da riesaminare (classe 4). 


1.5 Quadro di sintesi aggiornato del Programma degli 
interventi di competenza delle Regioni 


La tab. 6 presenta il quadro degli aggiornamenti degli interventi programmati di 
competenza delle Regioni per le diverse classi. Per le Regioni Liguria, 
Lombardia e Veneto non vi sono variazioni; per la Regione Emilia-Romagna 
l'unica variazione è rappresentata da un passaggio da classe 3 a classe 2. 
Significativo e invece l'aggiornamento della Regione Piemonte che ha 
comportato un aumento complessivo degli interventi previsti per circa 200 
miliardi di lire; di questi in gran parte sono interventi definiti, di classe 2, mentre 
e variato di poco l'importo dei progetti di classe 1 e 3. 


La tab. 7 presenta gli interventi di competenza regionale ripartiti per sottobacini 
idrografici e, all’interno di essi, per provincia; è possibile un confronto a livello di 
maggiore dettaglio territoriale, della distribuzione degli interventi programmati, 
della ripartizione in classe e degli aggiornamenti effettuati. 


La tabella 8 riporta, per la Regione Piemonte e la Regione Lombardia che 
hanno fornito i dati, gli interventi finanziati sulla base della legge 185/92, ripartiti 
per sottobacini idrografici e per provincia. 


Tab. 6 Programma di interventi di competenza delle Regioni e relativo 
aggiornamento (AG) (valori in milioni di lire) 
Regione Totale Totale 
Classi PS 45 PS 45 
I TAG 2 2AG 3 3AG AG 
Emilia-Romagna 2518 2518 5833 7.533 11.590 9890 1994] 19.941 
Liguria 4550 4550 5555. 5555 10.105 10.105 
Lombardia 3.360 3360 18261 18261 3300 3.300 24921 24.921 
Piemonte 26.569 30.788 122823 318.122 377.029 384.597 526.421 733.508 
Veneto 850 850 15000 15000 15850 15.850 
Totale Generale 32.447 36.666 152.317 349,316 412474 418.342 597.238 804.325 
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Tab. 7 Programma di interventi di competenza regionale, con dettaglio degli 

importi per bacino e provincia, e relativo aggiornamento (AG) (in milioni di lire) 

Regione Bacino Totale Totale 
Classi PS45 PS45 

I TAG 2 2AG 3 3AG AG 

Emilia Romogno Alto Enzo PR 3.120 3.120 

Emilio Romagna Alto Parma PR 2000 2.000 

Emulia Romagna Alto Toro PR 35 35 600 600 2000 2.000 

Emilio Romagna Alto Trebbia-Nure X 200 200 1.563 3.263 2900 1.200 

Emilia Romagna Basso Enza-Crostolo RE 31 31 

Emilia Romegno Basso Parma PR 75 75 

Emilio Romagna Basso Taro PR 437 437 

Emilia Romagna. Burana-Po di Volano fe 1640 1.640 1.690 1.690 

Emilia Romagna Curone-Staffora-VerseT. == 100 100 3.000 3.000 

Emilio Romogna Olnepo Mantovano RE 550 550 

T.v|—.r.——_-=—T «75 gg): s;)}SAla 

Uguna Bormida SV 2100 2100 3085 3085 

guna scova GE 2450 2450 1.500 1.500 

UR || TT EA gRgGÒ-:;sz:Z;:;,I©NIà©, © 

Lombardia Bassa Cremonese CR 172 172 1450 1450 

Lombardia Bassa Lodigiano M 5 5 100 100 

Lombardia Bassa Lomellina PV 156 156 

Lombardia Burano-Po di Volano MI 50 50 

Lombardio CuroneStafforaVersoT. =PV O 1685 1685 7276 7276 

Lombardia Logo di Como to) 1.300 1.300 

Lombardia Lago di Lugano (to) 175 175 875 875 

Lombarda —Lagodilugano VA 10 10 

Lombardia Lambro-Seveso-Olona MI 320 320 5.300 5.300 

Lombardia Lambro-Seveso-Olona PV 22) 227 

Lombardi Oglio Sublacuale R 120 120 

Lombardia Sinistra Po Mantovano =—_MY 2000 2.000 

lombardo Terdoppio-Agogna PV 60 60 1060 1.060 

Lombardia Tiano Sublacuale M 500 500 

Lombardia Traino Sublacuale PV 380 380 7500 1500 

Totale Lombardia 3.360 3.360 18.261 18.261 3300 3.300 24921 24921 


ria 
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Regione Bacino Totale Totale 
Classi PS 45 PS45 


1 TAG 2 2AG 3 3AG AG 
Piemonte Alto Po TO 30 
Piemonte Alto Sesia VC 1703 1.703 7.620 19330 7.550 3.300 
Piemonte Alto Tanaro AT 214 
Piemonte Alto Tanaro NU 4008 4033 17.635 55.020 85360 112.500 
Piemonte Bassa Dora Baltea TO 2145 2193 18.915 50.770 22851 18.152 
Piemonte Bassa Dora Baltea a 13 13 
Piemonte Basso Sesia VO 1623 1.523 6.290 21977 32850 21.300 
Piemonte Basso Tanaro AL 85 285 1040 1.162 650 9.000 
Piemonte Basso Tanaro ATO 1085 1.195 5044 12774 2780 4000 
Piemonte Basso Tanaro (NU 2769 3749 8.520 33.116 22120 42.200 
Piemonte Basso Vercellese Ocaidle AL 25 25 50 
Piemonte Basso Vercellese Occid.le VC 100 100 7.330 1.390 
Piemonte Bormida AL 1229 1.409 3611 5.906 550 
Piemonte Bormida AT 286 370 4664 3.139 723 2000 
Piemonte Bormida (N 17695 2083 4.518 12646 5435 11.400 
Piernonte Curone-Staffora-Versa-Tid. AL 130 130 640 1.035 
Piemonte Dora Ripona TO 637 968 5765 12.632 2.100 
Piemonte Monferrato A 25 25 430 630 
Piemonte Monferrato AT 50 50 40 
Piemonte Monferroro To 173 186 751 
Piemonte Orco-Malone-Stura DiL == TO 7066 8.136 17.401 49413 8630 1.680 
Piemonte RicchiardoBanna AT 25 325 200 
Piemonte Ricchiardo-Banna lo; 20 200 30 


Piemonte Ricchiardo-Banna To 339 404 3.177 10.015 14830 13.075 
Piemonte Sangone-Chisolo-Pellice€. TO 748 8 5809 10.627 1.150 


Piemonte Serva AL 405 1.090 4020 9702 2000 

Piemonte Tocetago d'Orta NO 500 500 

Piemonte Temtono Provinaole ALA 66 

Piemonte Termtono Provinciale AT =—=AT 1.319 1.012 7400 5.000 

Piemonte Territono Provinaole (N (N 4.550 3851) 37.500 10.230 

Piemonte Tetntorio Promnadle TOTO 5.000 2.160 

Piemonte Temtono Promnagle VO VC 5.150 10.950 

Piemonte Temtono Regionale = 175.000 115.000 

Totale Piemonte 26.569 30.788 122.823 318.122 .377.029 384.597 526.421 733508 
"Veneto = Delft RO 850 850 15000 15000 
Totale Generale 32.447 36.666 152.317 349.316 412474 418,342 597.238 804.325 


sa 
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Tab. 8 Legge 185/92 (Regioni Lombardia e Piemonte) (valori in milioni di lire) 
Bacino Classe Totale 
Provincia ] 2 3 
Adda l0 1.008 
Bassa Cremonese R 2.660 
Bassa Lodigiana 10 1.192 
Basso Sesia PV 410 
Lambro-Seveso-Olona PV 90 
Oltrepò Mantovano MI 200 
Sinistra Po Mantovano MN 800 
TerdoppioAgogna PV 640 
Totale Regione Lombardia 7.000 7 000 
Alto Sesia VC 130 
Alto Tanaro (i 21.394 17.652 
Basso Dora Baltea TO 1.407 
Basso Sesia VC 4.820 
Basso Tanaro (i 4.464 4.106 
Basso Tanaro TO 1.118 
Bormida AL 560 
Bormida AT 17 6.702 
Bormida N 7.847 
Bormida TO 1.781 
Curone-Stafforo-Versa-Tidone A 44 2.625 
Dora Riparia Io 618 
Orco-Malone-Stura di Lanzo TO 2.104 
Sangone-ChisolaPellice-Chisone TO 1.185 
Scrivia A 220 
Ticino Sopralacuale-Maggia NO 1.837 
ToceLago d'Orta NO 735 
Totale Regione Piemonte 60 59.546 21.758 87.365 
Totale Generale 60 66.546 21.758 88.365 


2, pe 
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2. Aggiornamento del programma degli'interventi di 
competenza del Magistrato per il Po e delle Regioni 
(classi 2, 3, 4 e 5) 


2.1 Programma di interventi di competenza del Magistrato per 
il Po (legenda delle schede) 


21.1 Intestazione delle schede 


Ogni tavola di aggiornamento del PS 45 contiene una intestazione principale 
riferita ai cosiddetti «macrobacini», da 01 a 09, e ad un «macroaggregato», il 
numero 10, denominato «Impianti, attrezzature previsioni piena». Ad esempio: 


| 01-Pofinoa foce Sesia e affluenti minori | 


Tale ipotesi di lavoro deriva dalla necessità di riaggregare gli‘ inteventi per 
grandi e omogenee porzioni di bacino (a loro volta, e singolarmente, costituite 
da aste fluviali di destra e di sinistra) e, infine, per interventi non attribuibili 
espressamente ad uno specifico bacino (numero 10). Riportiamo, di seguito, i 
dieci codici utilizzati con il relativo descrittore e una rappresentazione 
cartografica, di sintesi (v. figura), dei nove macrobacini di competenza. 


Legenda macrobacini 


Codice Descrittore 
01 Po fino a foce Sesia e affluenti minon 
02 Po da foce Sesia a foce Lambro 
03 Po da foce Lambro a Delta 
04 Po Delta 
05 Tanaro ed affluenti 
06 Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 
07 Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro 
08 Adda, Oglio, Mincio, ed affiuenti 
09 Scnvia ed affluenti emiliani 
10 Impianti, attrezzature previsioni piena 


N, pe 
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Macrobacini di competenza del Magistrato per il Po secondo la classificazione assunta nell'ambito del PS45 
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Gli interventi e la programmazione sono organizzati con la seguente 
successione Informativa: 


— descrizione e localizzazione dell'intervento; 

— classificazione dell'intervento nel PS 45 approvato; 

— classificazione dell'intervento nell'aggiornamento proposto; 

— importo globale, nella versione approvata e aggiornata; 

— — programmazione dell'intervento nella nuova versione aggiornata; 

— totali per fiume e per «macrobacino» o «macroaggergato». 
L'intestazione di pagina mnpete, come promemoria, | descrittori di seguito 


esemplificati: 


Intestazioni schede di intervento 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
TRIS ZZZ RIETI INERENTE CETRA 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘95-’96 ‘97 ‘98-'99 CM RS 


2.1.2 Descrizione e localizzazione degli interventi 

| descrittori individuano, oltre al titolo dell'intervento, alcuni elementi essenziali 
di referenziazione dello stesso: 

—_ II fiume; 

— la località; 


— il codice formale di identificazione della sorgente informativa. 


Descrittori intervento (esemplificazione) 


Intervento 


Localizzazione 


MA-1-AL-059 Titolo dell'intervento 


e, fi 
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La localizzazione, innanzitutto, indica il fiume o il tratto di fiume interessato. 


Sotto l'indicazione del fiume troviamo il codice formale di classificazione interna 
degli interventi da parte del Magistrato per il Po. L'utilità di questo codice è, 
evidentemente, legata alla necessità di poter individuare in ogni momento 
l'esatta sorgente informativa. Si compone di 4 elementi separati da un trattino; il 
primo elemento è costituito da 2 lettere che rappresentano l'ente attuatore 
dell'intervento (in questo caso MA=Magistrato per il Po); il secondo elemento è 
costituito da un numero ad una cifra che rappresenta la categoria di intervento 
del Magistrato per il Po (ad esempio 1 = pronto intervento, 2 = somma urgenza, 
3 = adeguamenti e ripristini); il terzo elemento è costituito da 2 lettere che 
rappresentano l'ufficio operativo del Magistrato per il Po, competenie 
all'esecuzione dell'intervento: 


AL = Alessandria 


MN = Mantova 
RO = Rovigo 
PV = Pavia 

PR = Parma 
PC = Piacenza 
MI = Milano 
MO = Modena 
CR = Cremona 
FE = Ferrara 


US = Ufficio Speciale 


il quarto elemento è costituito da un progressivo, riferito alla denuncia dell'ufficio 
operativo competente. 


A lato del fiume troviamo la localizzazione comunale e provinciale. La 
localizzazione esprime, generalmente, il nome del comune a cui si riferisce 
l'intervento. In numerosi casi non è possibile georeferenziare un solo comune. 
Si tratta, per lo più, di interventi che insistono su tratti fluviali estesi, cioe 
pertinenti a più di un comune. La dicitura che esprime tale evenienza è «comuni 
interessati». Sempre a lato, ove di univoca attribuzione, la sigla della provincia 
di appartenenza del comune o dell'aggregato di comuni. 


Subito sotto troviamo il titolo dell'intervento che corrisponde alla descriziohe 
dello stesso fatta dal Magistrato per il Po. Dal titolo si possono ricavare 
indicazioni essenziali circa fa tipologia dell'intervento e, talvolta, ulteriori 
riferimenti geo-amministrativi di perinenza.. 


98 
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L'ordinamento, o la sequenzialità, secondo cui vengono presentati, pagina dopo 
pagina, gli interventi è, in ordine di prevalenza, il seguente: 


—_ macrobacino; 
— fiume; 

— comune; 

—_ codice scheda. 


In altri termini, per macrobacino, si evince un raggruppamento per fiume 
(secondo l’ordine alfabetico), all'interno del quale, sempre secondo l'ordine 
alfabetico vengono presentati gli interventi per comune. 


2.1.3 Classi e importi 


Un parametro fondamentale per l'allocazione delle risorse, cioè dell'«importo» 
globale previsto per intervento, è la classe assegnata. 


Il giudizio di conformità sui singoli Interventi, presentato nel PS 45 e 
successivamente aggiornato dal Magistrato per il Po, è stato effettuato sulla 
base della seguente classificazione, in relazione all’urgenza, al livello di 
approfondimento, allo stato della progettazione e ai tempi di attuazione: 


. classe 2: interventi sufficientemente definiti, ritenuti conformi e di 
possibile immediata attuazione; 


. classe 3: interventi insufficientemente definiti su cui necessitano 
ulteriori chiarimenti per poterne valutare la conformità; 


. classe 4: interventi da riesaminare; 


° classe 5: interventi con caratteristiche di rilevanza strategica a scala di 
bacino. 


Gli interventi di realizzazione e riparazione delle opere di consolidamento dei 
dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico nelle regioni colpite (classe 1), che 
al sensi degli “Indirizzi” dell'Autorità di bacino del fiume Po vengono attuati in 
via di urgenza al fine del ripristino delle essenziali condizioni di funzionalità nelle 
aree dissestate, vengono considerati “non rientranti" e quindi non oggetto della 
programmazione di aggiornamento del PS 45. 


| descrittori hanno una rappresentazione analoga a quella sotto riportata e 
distinguono le classi e gli importi assegnati, rispettivamente, dal PS 45 
approvato e dall'aggiornamento ora proposto. 
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Descrittori Classe/Importo 


PS 45 Aggiornamento 


Sono quindi riscontrabili, nell'allegato, diverse eventualità: 


a) valori identici, per classe e importo, indicano che tra l'approvazione del 
PS 45 e l'aggiornamento non sono intervenute variazioni. Si intende 
quindi confermato l'intervento nella sua formulazione originaria; 


b) valori differenti della classe e/o dell’importo (tra PS 45 e 
Aggiornamento) stanno ad indicare che è intervenuta una revisione 
dell'intervento che può: 


— riconfermare la classe stimando un costo differente dell'intervento; 


— proporre una variazione di classe (ricorrente ad esempio il 
passaggio dalla classe 3 alla classe 2) indicando, 
alternativamente, lo stesso importo 0 un importo variato; 


c) valore nullo dell'importo assegnato all'intervento in aggiornamento. In 
questo caso, alla luce delle nuove informazioni assunte e della nuova 
situazione, determinatasi anche a seguito degli interventi di somma 
urgenza e pronto intervento effettuati, si ritiene che l’intervento possa 
essere cancellato nella nuova programmazione del PS 45; 


d) valore nullo della voce di importo riferita al PS 45 con, al contrario, 
classe e importo specificati sotto la voce aggiornamento. Si tratta in 
questo caso di nuovi interventi proposti nell'’aggiornamento. Le nuove e 
piu aggiornate informazioni assunte possono, infatti, far ritenere 
necessari interventi che erano stati scartati o non considerati nella . 
prima programmazione. Si tenga presente che, in alcuni casi, alla 
cancellazione di un intervento nella originaria formulazione del PS 45 
(vedi caso c) descritto in precedenza) puo corrispondere la 
riformulazione ex novo dello stesso intervento o di più interventi, 
parcellizzati e meglio specificati per tipologia. 
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2.1.4 Programmazione degli interventi 


In sede di aggiornamento del Programma degli interventi del PS 45, le opere di 
competenza del Magistrato per il Po, gia definite per classe, sono state 
nclassificate in base ad un ordine di priorità. Lo scopo essendo quello di 
stabilire un criterio per selezionare, nell’ambito degli interventi già programmati, 
1 piu urgenti in. relazione all'importo economico complessivamente disponibile 
sulla base delle leggi di finanziamento vigenti. 


La scala di priorità tiene altresi conto sia delle caratteristiche delle opere da 
realizzare, ih termini di progettabilità e realizzabilità, che dell'urgenza della 
stesse in rapporto alle condizioni di dissesto della aree colpite dall'evento 
alluvionale. Per gli interventi relativi al sottobacino del fiume Tanaro, ove 
l'assetto delle opere di difesa deve essere pesantemente ricostituito, il criterio 
delle priorità tiene conto della situazione particolare. 


La programmazione degli interventi prevede la redistribuzione delle risorse 
necessarie alla realizzazione degli stessi secondo una scansione quinquennale, 
per la precisione 1995-1996 / 1997 / 1998-1999, tenendo conto della 
presumibile capacità di spesa in rapporto alle dimensioni e alla tipologia 
dell'intervento. 


Sotto il codice RS troviamo gli importi relativi alla «classe 4»: interventi da 
niesaminare . 


Sotto il codice CM troviamo gli importi relativi ai cosiddetti comp/etamenti, vale 
a dire a tutti quegli interventi che pur appartenendo alle classi 2,3 e 5 non 
dispongono di una immediata copertura finanziaria nell’ambito del PS 45. 


Programmazione degli interventi (esemplificazione) 


Aggiornamento Programmazione 


CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 —CM RS 


Ri 
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2.1.5 Totali 


In successione, e a piè di pagina quando necessario, vengono nportati gli 
importi totali. Si distingue l'importo totale per fiume e l'importo complessivo per 
macrobacino (come sommatoria degli importi parziali per fiume). Un totale 
generale, per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po, viene 
proposto alla fine, sempre secondo la sequenza temporale di programmazione 
degli importi anzi descritta. 


2.2 Programma degli interventi di competenza delie Regioni 
(legenda delle schede) 


221 Intestazione delle schede 


Ogni tavola di aggiornamento del PS 45 contiene, per la parte di competenza 
delle Regioni, una intestazione riferita all'ambito regionale. Ad esempio: 


i PIEMONTE 


Gli interventi sono presentati con la seguente successione informativa: 
— descrizione dell'intervento 
— localizzazione; 


— classificazione riferita al PS 45 approvato, all'aggiornamento del PS 45 
(Legge 22/95) e alla iegge 185/92 (solo per la regione Piemonte); 


— Importi globali, per classe, riferiti al PS 45 approvato, all'aggiornamento 
del PS 45 (Legge 22/95) e alla legge 185/92 (solo per la regione 
Piemonte); 


— totali per bacino e per regione. 


L'intestazione di pagina, che si ripete come promemoria, è la seguente: 


Intestazioni schede di intervento 
CRIARI RIZZOLI TERE INTRINSECA PITTORE SIMENON 


Intervento 
PÒ 45 Aggiormamento L 185/92 
L 22/95 
BC PR CL Importo CL importo CL Importo 


Cr rPric@@—-ÈEÈEÈEL,i-x----Puii-ce.@-@-@e@@@—@I@@-@[IL@IÒÙ>-—**<:ssit@>== as - -\- --_-__-l 
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2.22 Descrizione e localizzazione degli interventi 
I descrittori individuano, oltre al titolo dell'intervento, alcuni elementi essenziali 
di referenziazione: 


— il bacino; 
—_ la località; 
— II codice formale di identificazione della sorgente informativa. 


Descrittori intervento (esemplificazione) 


Intervento 
BC PR 
pesi e MA Li 
Bacino I Località Provincia | 


PI-3-AL-383N | Titolo dell’intervento | 


Il bacino (BC) viene indicato, secondo la classificazione assunta dal PS 45 e 
siteticamente rappresentata in figura, per esteso. L'elenco dei codici «BC», 
elencati di seguito, si riferisce alla regione Piemonte, e alle rispettive 
appartenenze provinciali. 


Elenco dei bacini della regione Piemonte 


Provincia Bacino 
AL - AT-CN Basso Tanaro 
AL - VC Basso Vercellese Occidentale 
AL - AT - CN - GE - SV Bormida 
AL Curone-Staffora-Versa-Tidone 
AL -AT-TO Monferrato 
AL - GE Scnvia 
AT -CN-TO Ricchiardo-Banna 
CN-TO Alto Po 
CN - SV Alto Tanaro 
NO - VC Alto Sesia 
NO - VC Basso Sesia 
NO Lago Maggiore 
NO Terdoppio-Agogna 
NO Ticino Sopralacuale-Maggia 
NO Ticino Subiacuale 
NO Toce-Lago D'Orta 
TO - VC Bassa Dora Baltea 
TO Dora Riparia 
TO Orco-Malone-Stura Di Lanzo 


MN 


e-nisone 


prata tata ie nla 
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Sotto il bacino troviamo il codice formale di classificazione interna degli 
interventi da parte delle Regioni. L'utilità di questo codicè deriva dalla necessità 
di poter individuare in ogni momento l'esatta sorgente informativa. 


Il codice si compone di 4 elementi separati da un trattino; il primo elemento è 
costituito da 2 lettere che rappresentano l'ente attuatore dell'intervento 
(Pi=Regione Piemonte); il secondo elemento è costituito da un numero ad una 
cifra che rappresenta la categoria di intervento (ad esempio 1 = pronto 
intervento, 2 = somma urgenza, 3 = adeguamenti e ripristini); il terzo elemento 
e costituito da 2 lettere che indicano la Provincia; il quarto elemento è costituito 
da un numero che rappresenta il progressivo di censimento provinciale. 


La localizzazione esprime, a lato, il nome del comune a cui si riferisce 
l'intervento. In alcuni casi non è possibile georeferenziare un solo comune. Si 
tratta, generalmente, di interventi che insistono su ambiti territoriali pertinenti a 
piu di un comune. In questi casi verranno trascritti per esteso tutti i comuni 
interessati, oppure verrà riportata la dicitura «comuni interessati», oppure un 
diverso riferimento amministrativo quale la Comunità montana. Sempre a lato 
troviamo, ove di univoca attribuzione, la sigla della provincia di appartenenza 
del comune o dell'aggregato di comuni. 


-‘Subito® sotto troviamo un descrittore esteso del titolo dell'intervento che 
corrisponde alla descrizione dello stesso fatta dalla Regione di appartenenza. 
Dal titolo si possono ricavare indicazioni essenziali circa la tipologia 
dell'intervento e, talvolta, ulteriori riferimenti geo-amministrativi. 


L'ordinamento, o la sequenzialità, secondo cui vengono presentati, pagina dopo 
pagina, gli interventi è, in ordine di prevalenza, il seguente: 


— regione; 
— bacino; 

— provincia 

— codicescheda. 


In altri termini, per regione, si evince un raggruppamento per bacino (secondo 
l'ordine alfabetico), all'interno del quale, sempre secondo l'ordine alfabetico, 
vengono classificati provincie e codici scheda. 


223 Classie importi 


li parametro fondamentale per l'allocazione delle risorse, cioè dell’«importo» 
globale imputato all'intervento, è rappresentato dalla classe. 
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Il giudizio di conformità sur singoli interventi, presentati nel PS 45 e 
successivamente aggiornato dalle Regioni, è stato effettuato sulla base della 
stessa classificazione assunta nel PS 45, in relazione ail'urgenza, al livello di 
approfondimento, allo stato della progettazione e ai tempi di attuazione: 


. classe 2: interventi sufficientemente definiti, ritenuti conformi e di 
possibile immediata attuazione; 


. ciasse 3: interventi insufficientemente definiti su cur necessitano 
ulteriori chiarimenti per poterne valutare la conformità. 


Anche per le regioni, come per Magistrato per il Po, gli interventi di 
realizzazione e riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti 
idrogeologici e di riassetto idraulico nelle regioni colpite (classe 1), che ai sensi 
degli “Indirizzi” dell'Autorità di bacino del fiume Po vengono attuati in via di 
urgenza al fine del ripristino delle essenziali condizioni di funzionalità nelle aree 
dissestate, vengono considerati “non nentranti” e quindi non oggetto della 
programmazione di aggiornamento del PS 45. 


Gli Importi si riferiscono a tre distinte voci, per ognuna delle quali viene 
esplicitata la classe di giudizio anzidetta: 


—_ PS 45 (con riferimento al documento approvato); 
— Legge 22/95 (con riferimento all’aggiornamento proposto del PS 45); 


— Legge 185/92 (con riferimento alla sola Regione Piemonte). 


intestazioni schede ciasse/importo (esemplificazione) 


PS 45 Aggiomamento L 185/92 


L 22/95 


CL importo CL importo CL Importo 


Sono quindi riscontrabili, con riferimento al PS 45 e al suo aggiornamento, 
diverse eventualità: 


a valori identici, per classe e importo, indicano che tra l'approvazione del 
PS 45 e l'aggiornamento non sono intervenute variazioni. Si intende 
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quindi confermato l'intervento nella sua formulazione originaria (v. 
esemplificazione): 


b valori differenti della classe e/o dell'importo (tra PS 45 e 
Aggiornamento) stanno ad indicare che è intervenuta una revisione 
dell'intervento che può: 


—  mconfermare la classe stimando un costo differente dell’intervento; 


— proporre una variazione di classe (ricorrente ad esempio il 
passaggio dalla classe 3 alla classe 2) indicando, 
alternativamente, lo stesso importo o un importo variato; 


c valore nullo dell'importo assegnato all'intervento in aggiornamento. In 
questo caso alla cancellazione dell'intervento corrisponderà la 
riproposizione di uno o più interventi sostitutivi alla luce delle nuove 
informazioni assunte e della nuova situazione determinatasi; 


d valore nullo della voce di importo riferita al PS 45 con, al contrario, 
classe e importo specificati sotto la voce aggiornamento. Si tratta in 
questo caso di nuovi interventi proposti nell'aggiornamento. Le nuove e 
piu aggiornate informazioni assunte possono, infatti, far ritenere 
necessari interventi che non erano stati considerati in prima istanza. Si 
tenga presente che, come detto in precedenza 45 (vedi caso c), alla 
cancellazione di un intervento nella originaria formulazione del PS può 
corrispondere la riformulazione ex novo dello stesso intervento, o di più 
interventi parcellizzati e meglio specificati per tipologia. 


Del tutto nuova rispetto al PS 45 la classificazione degli interventi di cui all'art. 4 
della Legge 35/95 destinati, secondo la procedura di cui alla Legge 14 febbraio 
1992, n. 185, al ripristino di aziende agricole, danneggiate dall'alluvione. 


Il piano prende in considerazione solo gli interventi di sistemazione 
idrogeologica finalizzati al recupero dell'uso agricolo di versanti in dissesto, al 
recupero funzionale di strutture o infrastrutture interessate o minacciate da 
fenomeni franosi e/o problemi di natura idraulica. 


Le segnalazioni conseguenti sono pervenute solo da parte della Regione 
Piemonte. In fase di successiva revisione e integrazione saranno considerati gli 
interventi delle restanti regioni interessate. 


Ne, > rar 
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224 Totali 


In successione, e a piè di pagina quando necessario, vengono riportati gli 
importi totali. Si distingue l'importo totale per bacino e l'importo complessivo per 
regione (come sommatoria degli importi parziali per bacino). 


Il totale della regione Piemonte evidenzia, separatamente, gli importi di spesa, 
per classe, relativi alle leggi 22/95 e 185/92. 


3. Monitoraggio del programma straordinario degli 
interventi di competenza del Magistrato .per il Po e delle 
Regioni (Classe 1) 


| progetti di intervento strutturale straodinario, programmati nel PS 45, sono 
oggetto di una attività di verifica e monitoraggio di attuazione che viene svolta a 
cura dell'Autorità di bacino, in collaborazione con gli Enti proponenti. 


L'attività di monitoraggio ha verificato lo stato di avanzamento nell'attuazione 
degli interventi finanziati è prosegue con le seguenti finalità: 


— individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili o 
necessarie, sulla base delle risultanze circa lo stato di avanzamento 
degli interventi stessi; 


—  nlevazione dello stato di attuazione dal punto di vista dei finanziamenti 
impegnati; 

— determinazione dei risultati raggiunti per ciascun intervento e nel 
complesso. 


PO, | pera 
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Programma degli interventi di competenza del Magistrato per il Po 


01 - PO fino a foce Sesia e affluenti minori 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95/9 97 ‘98-99 cm RS 
BANNA COMUNI INTERESSATI TO 27 15000 2, 4000 ETRO "74000 


© MA-3-AL-022N- OPERE DI DIFESA A VALLE FINO ALLA CONFLUENZA 


BANNA COMUNI INTERESSATI TO 2] 1500 3, 3000 3 000 i 
z RINO O A [ICONE ATEO VE —T — + —  ——_— — 


MA-3-AL-022N RISAGOMATURA DELL'ALVEO NELL'INTERA ASTA 


BANNA SANTENA TO 2 | 1500 2; 3000 — 3000 


MA-3-AL-022N OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO SPONDALE NEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI SANTENA — 


Banna 45.000 10.000 "3,000 7.000 
MAIRA © SAviGLiANO TO TENT 4 30 4 300 I SÌ 


" MA-3-AL-058N — PROLUNGAMENTO SCOGLIERA SPONDALE IN SX INLOC OROPA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO PER ML 300 


MAIRA SAVIGLIANO CN 4 300 4 300 SETTA 


I 
II 


SI nm ili tl_——ttt us ’‘‘ilicdo coem = ui Licr_r —P——————_m_É__— @& 
MA-3-AL-058N PROLUNGAMENTO SCOGLIERA SPONDALE IN SX IN LOC OROPA DEL COMUNE Di SAVIGLIANO PER ML 300 


MAIRA SAVIGLIANO CN 4.040 4 +00 400 
Ul 


MA-3-AL-059 PROLUNGAMENTO SCOGLIERA SPONDALE IN DX IN LOC TETTI CHIAMBA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO PER Mi 400 — 


Maira = 100 = 1.000 ET 


i a 


16-3-1996 Supplemento erdinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


01 - PO fino a foce Sesia e affluenti minori 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘95-96 ‘97 ‘98.199 CM RS 
Ra AL 2 10900 20 10000 Tono sa TT 


13] 


ur n en a n 


“  MA-3-AL-025 SISTEMAZIONE DEL FIUME PO TRA CRESCENTINO E FOCE SESIA ARGINE DA CRESCENTINO A S MARIA = 


PO VARI TO 7 500 2° 5 000 5 000 


MA-3-AL-026 SISTEMAZIONE DEL FIUME PO DA TORINO MONCALIERI A CRESCENTINO 


PO VARI TO “2° 10000 2. 600 È 9.000 
MA-3-AL-027 SISTEMAZIONE DEL FIUME PO NEL TRATTO TRA CUNEO E TORINO MONCALIERI È SISTEMAZIONE CONFLUENZA VARAITA 
PO VARI TO 3° 100 3 9 000 9 000 
TETTE = ci TRAI TOTzs 
MA-3-AL-060 — SISTEMAZIONE DEL FIUME PO NEL TRATTO TRA CUNEO E TORINO MONCALIERI E MESSA IN SICUREZZA CAVE 
PO NARI TT TO 737 0000 3° 300 TTT 00 
— MA-3-AL 061 SISTEMAZIONE DEL FIUME PO DA TORINO MONCALIERI A CRESCENTINO SISTEMAZIONE NODI CONFLUENZE TORRENTI MALONE 
__ —___. ORCO DORA RIPARIA e; CERI e 
PO MARI TT AT a 000 4790007 I A TT 
MA-3-AL-062 SISTEMAZIONE DEL FIUME PO TRA CRESCENTINO E FOCE SESIA SISTEMAZIONE OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE — 
PO TT MARI TTT ALT 37 ooo 377 10000 TTT TT 807 
n cl eater, hot Soli Si en 
MA:3-AL-062 SISTEMAZIONE DEL FIUME PO TRA CRESCENTINO E FOCE SESIA ARGINE MORANO PALAZZOLO CEE i 
PÒ ALLUVIONI CAMBIÒ. AL 1 101 4 1071 o Tori 
BASSIGNANA 
MA-2-AL-125 LAVORI SUL FIUME TANARO CONFLUENZA FIUME PO 
PO BASSIGNANA AL 2 37 72, 357 357 
MA-3-AL-023 LAVORI DI RIPRISTINO SCOGLIERA OX FIUME PO LOC _TOSINI IN COMUNE DI BASSIGNANA 
PO BOZZOLE AL 3 28. 4 298 298 
MA-2-AL-259 LAVORI PER RIPRISTINO OPERE DI DIFESE IN DX F.iuME PO 
PO BOZZOLE AL To 3570) 4 3570. 15701 
MA-2-AL-267 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME PO PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 
PO BRUSASCO TO. 1 39 4 387! ; : 357) 
—.__—_————_——_—__—_6& 
MA-2-AL-242 — ; SISTEMAZIONE TRATTO FIUME PO 
ASALE MT AL i 5 950 5950! 5 950 
PO è (CASALE MTO i 1] 4 | Î 
MA-2-AL:262 — ;LAVORI PER RIPRISTINO PENNELLI REPELLENTI IN SX FIUME PO LOC DIGA LANZA 
PO CASALE MTO FRASSINETO | AL 11 83ì 4 Î 833) | 833 
po na : = rr dio iii 


_——___—___- 
I rta iti irirarilmeziitiL miri ira 
MA-2-AL-126 LAVORI IN SPONDA DX FIUME PO LOC PIOPPICULTURA PER IL RIPRISTINO ARGINALE E MIGLIORAMENTO SEZIONE DI DEFLUSSO 


v 


(@) CASALE MORANO, AL 1: 3570 ‘41; 35701 35701 
CONIOLO PONTE STURA Ì I 


MA-2-AL-257 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME PO PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


POI, (JESS 
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01 - PO fino a foce Sesia e affluenti minori 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 cu RS 

PO —— CASALE MORANO AL 1; 3570 4 © 3570 TTT Ai 

— HRZALISI AVORI PER RIPRISTINO PENNELLI REPELLENTE DIFESE IN SK iOE RO vstes 
PO CASALE FRASSINETO PO AL 1, 4760 4 = 4760 Vr 4760 

MA-2-AL-258 "LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME PO PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE LOC TRA FouTÈ FF SS E FOCE SESIA 

PO CHIVASSO TO TO 888 4 585 (lee e SET 
" MA:2-AL-218 SISTEMAZIONE TRATTO FIUME PO * a «se = 
PO cHVASSO — 10 1 357 4 357 Sa ES ATA 29671 

 MA-2-AL-239 — SETRUAZIONE TRATTO FIUME PO - = gn ni 
PO 7 enivasso TT TO 6 a 6 Sa 476 
RTALIA — SISTEMAZIONE TRATTO FIUME RO — SERRE 
PO —— — Grescentino —— —— © 70 1 595 40 7595 Cu RE AAT TT 
asa SISTEMAZIONE TRATTO FIUME PO aaa ia VOL 
PO Crescentino — 70 105888 4° 595 ET 
agata > SISTEMAZIONE TRATTO FIUME PO 7a =“ 
PO GRESCENTINO VE TT 5850 4 5950 e 7 
 MA2ZAL-251 © Uda PER SVASI IN ALVEO FIUME PO PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE LOC A Vate PONTE STRADALE 
PO FONTANETTO VET jr “al 1765 A 1785 


_A-_— 


MA-2-AL-254 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME PO PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


PO FRASSINETO PO AL 1] 588 4 595 595 


MA-2-AL-260 LAVORI PER RIPRISTINO OPERE DI DIFESE IN DX FIUME PO 


PO î FRASSINETO PO AL 1 | 3570 4 | 3570: 3570 

MA-2-AL-266 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME PO PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE LOC A VALLE FOCE SESIA Î 
——____ ——__ 

PO GABIANO AL 1 2380 4 | 2380 2380] 

bet tte Sè 1 io nr i si I 


—— —_——' ———————-+-_/ _ ——_———°60e —_——__"— __——______tn_ttt———t@-_1_____1t——tt 
MA-2-AL-253 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME PO PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE | 
t 


MONCALIERI ‘+ TO 595 595 595 
2 | A RA 


MA-2-AL-246 SISTEMAZIONE TRATTO FIUME PO tl CATEGORIA Ì 


MONCESTINO, VERRUA 1] AL 1 | 595 4] 595 595] 
SAVOIA ; i 


MA-2-AL-265 LAVORI PER RIPRISTINO DIFESE SPONDALI SPONDA DX FIUME PO LOC A VALLE C NA MARGHERIA 


v 
(e) 


PO MONTEU DA PO TO 1 357° 41 357° 357ì 
e LL _——___—  ———r-e-O—On—”" — a; 


MA-2-AL-244 SISTEMAZIONE TRATTO FIUME PO 


16-3-1996 Supplemento orflinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


01 - PO fino a foce Segia e affluenti minori 


intervento Programmazione 
PS 45 “Aggiornamento 
Localizzazione GL importo CL importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 CM RS 
PO —“ © MORANOPO CONIOLO AT 17 5888 4 595 ce 7 S 595 


MA-2-AL-263 LAVORI PER RIPRISTINO DIFESE SPONDALI SPONDA SX FIUME PO LOC POBIETTO-GHIAIA GRANDE 


PO PALAZZOLO VE €] 1785 4 1785 n, CE 1785 
I 


MA-2-AL-255 LAVORI PER SVAS IN ALVEO FIUME PO PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


PO SAN RAFFAELE CIMENA TO 1] 585 4 595 595 


© MA-2-AL-220 SISTEMAZIONE TRATTO FIUME PO 


PO SAN SEBASTIANO TO 15 585 4] 595 595 


MA-2-AL-219 SISTEMAZIONE TRATTO FIUME PO 


PO VALENZA AL 1; 216 41 2142 gni 2 142 


" MA-2-AL-121 LAVORI IN DX FIUME PO IN LOC PALLAVICINI 


PO VALMACCA AL 1 3570 4. 3570 3570 


PO VERRUA SAVOIA LO) 10 2330 4! 2 380 n 2 380 


1 
' 


MA-2-AL-252 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME PO PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE LOC A VALLE PONTE DEI CRESCENTINO 


Po 119.443 115.443 na 5.357 47.000 63.086 


01 - PO fino a foce Sesia e affluenti minori 165.443 126.443 “3000 5.357’ «7.000 7.000 64.086 


16-3-1996 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 19596 197 ‘98-99 cm RS 
PO COMUNI INTERESSATI Mi “2° 10000 2 | 10 000 10 000 
——| ——__—u - VILIRI si 
MA-3-MI-001 —LAVORI NECESSARI PER CONFERIRE ALLE ARGINATURE DEL FIUME PO È Ai SUOI AFFLUENTI UN FRANCO DI PIENA E PER IL 
CONSOLIDAMENTO DELGLI ARGINI TRATTO DA FOCE LAMBRO A FOCE ADDA TRONCHI DI CUSTODIA Ill E IV 
PO COMUNI INTERESSATI Mi 3780007 z 8000 8000 
MA-3-MI-003 —LAVORI NECESSARI PER EVITARE FENOMENI DI SIFONAMENTO IN TRATTI DEL 3% E 4° TRONCO DI CUSTODIA DEL CIRCONDARIO 
IDRAULICO DI MILANO 
PO COMUNI INTERESSATI — MI 2 1000 2] 10 000 10 000 
CRT ie E i PRAIA ARIA 
MA-3-MI-007 LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLE SOMMITA ARGINALI ED EVENTUALI TRATTI DI ASFALTATURA VIA ALZAIA NEL Il E V 
TRONCO DI CUSTODIA 
PO COMUNI INTERESSATI Mi 4° 400 4 4000 4000! 
MA-3-MI-016 LAVORI DI RIPRISTINO E RICALIBRATURA DI OPERE DI PRESIDIO IN FROLDO DEL COLATORE MORTIZZA NEL TRATTO COMPRESO TRA 
PONTE VIA EMILIA E CHIAVICONE MORTIZZA 
PO COMUNI INTERESSATI MI 4° 2000 4 2000 Trenta 2000 
U 
"MA-3-M[-025 LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEI MANUFATTI IDRAULICI DEL COLATORE GANDIOLO NEL TRATTO RICADENTE NEL 4° 
= TRONCO DI CUSTODIA DELLA PROVINCIA DI *AILAMNO n 
PO -COMUNI INTERESSATI — BV 47 600 4 6 000 SIA o 000 
MA-3-PV-070 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE , 
DI DIFESA DA FOCE SESIA A PONTE VALENZA ! 
PO COMUNI INTERESSATI PV I) 47 6000 > 50001 
MA-3-PV-070 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
Di DIFESA DA FOCE SESIA A PONTE VALENZA 
PO COMUNI INTERESSATI PV 4° 6000 4, 6 000 7° 6 000 
MA-3-PV-071 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DA PONTE VALENZA A TRAVERSONE FRASCAROLO . 
PO COMUNI INTERESSATI PV 4° 500 4 | 6000 6 000 
MA-3-PV-071 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DA PONTE VALENZA A TRAVERSONE FRASCAROLO 
PO COMUNI INTERESSATI PV 4 3 000 4 3.000 3.000 
J 
MA-3-PV-072 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE GPERE IDRAULICHE |. 
DI DIFESA DA TRAVERSONE FRASCAROLO A FOCE TANARO 
Clelia TIA alal Si 
PO COMUNI INTERESSATI Pv 47 30001 4 | 3000! 3 000 
7 MA-3-PV-072 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE |] 
DI DIFESA DA TRAVERSONE FRASCAROLO A FOCE TANARO 
PO COMUNI INTERESSATI i PV 4] 600 4 6000 : i 6000] 
MA-3-PV-073 ‘LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE |. 
DI DIFESA DA FOCE TANARO A PONTE PIEVE DEL CAIRO ‘ 
PO COMUNI INTERESSATI PV 4Î 600ì 4] 6 000’ 6.000! 
RANA) LN CIRIE GIRARE SEDI SONE SAS È 4 
MA-3-PV-073 — LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE ! 
DI DIFESA DA FOCE TANARO A PONTE PIEVE DEL CAIRO 
Po COMUNI INTERESSATI PV 47 7500) 4 T 7 500: 7500! 
PO rta bo des 
MA-3-PV-074 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE | 
DI DIFESA DA PONTE PIEVE DEL CAIRO A PONTE GEROLA 
PO COMUNI INTERESSATI PV 4 750 4 7 500° 7500! 
e nd 
"rr rr. rr rss qa aq] q rr = =s si 
MA-3-PV-074 — LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE | 


DI DIFESA DA PONTE PIEVE DEL CAIRO A PONTE GEROLA 


uigli 


3 - Librena - Supp! ord GU n 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘95/196 497 ‘98-99 cm RS 


PO COMUNI INTERESSATI PV “4 T 2500 40° 2 500 2 500 
1 


MA-3-PV-075 —TAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DA RIGURGITO PO AGOGNA A MONTE 


PO COMUNI INTERESSATI PV 47 250 4; 2500” 2 500 


MA-3-PV-075 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DA RIGURGITO PO AGOGNA A MONTE 


PO COMUNI INTERESSATI "PV 2] 2500 2° 2500 2 500 


MA-3-PV-076 1 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DA PONTE GEROLA A PONTE MI-GE 


PO -COMUNI INTERESSATI PV "2 | 2500 2 ? 500 2 500 


MA-3-PV076î LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DA PONTE GEROLA A PONTE MI-GE 


PO COMUNI INTERESSATI PV 43 400 4° 1000 ta 4000! 


TERRS-CS5t8 RR‘) nti DELIZIE n= ii E TE’ x; 
MA-3-PV-076 2 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE , 
DI DIFESA DA PONTE GEROLA A PONTE MI-GE 


PO ‘COMUNI INTERESSATI PV 414000 4 4000 4.000 


MA:3-PV-0782 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE * 
DI DIFESA DA PONTE GEROLA A PONTE MI-GE 


PO -COMUNI INTERESSATI PV 4| 350 4 3 500” 3 500 


MA-3-PV-077 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DA TORRENTE TERDOPPIO A MONTE RIGURGITO PO 


PO “COMUNI INTERESSATI PV 4 3500 41 3.500 3 500] 


tici n —T —_—P———_m 


MA-3-PV-077 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE RESTO: i 
DI DIFESA DA TORRENTE TERDOPPIO A MONTE RIGURGITO PO 


] 


—_—___— 


PO COMUNI INTERESSATI PV 4} 6 500 4 I 6 500 6 500! 
—_ 


MA-3-PV-078 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE |, 
DI DIFESA DA PONTE MI-GE AL PONTE DI MEZZANA CORTI 


fg == — —_T———_—_1—— —€ k_————È1w eee a ee eZ Zé TmTmTTE 
PO COMUNI INTERESSATI PV 4 | 6 500 4 6 500 6500’ 


—— MA-3-PV-078 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE | 
DI DIFESA DA PONTE MI-GE AL PONTE DI MEZZANA CORTI 


Ì 5000, 


PO COMUNI INTERESSATI i PV, 14 5900 4 5.000 
; il dard 


MA-3-PV-079 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
| DI DIFESA DA PONTE MEZZANA CORTI A PONTE DELLA BECCA 


PO , "COMUNI INTERESSATI LE ta 5000; 4] 5000. Î 50001 
RARI DE DI 


MA-3-PV-079 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE © 
DI DIFESA DA PONTE MEZZANA CORTI A PONTE DELLA BECCA 


] 

—__ _ ———_____——— cc ; Eee 

PO COMUNI INTERESSATI | PV_| 14 5 500 4 5500: * 5500! 

ESA, eee ERE lei Ù } 

ALI III AZIZ III ISAIA IE SEE 
MA-3-PV-080 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 

DI DIFESA DA PONTE DELLA BECCA Al. PONTE DI SPESSA 


PO -COMUNI INTERESSATI — i (PV, 4] 550 41 5.500' } 5500: 
eZ ro, le ali 


MA-3-PV-080 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
Di DIFESA DA PONTE DELLA BECCA Al. PONTE DI SPESSA 


PO COMUNI INTERESSATI Pu 4787155 "47 1500 15001 
=— tico aa SS 


MA-3-PV.081 "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE | 
DI DIFESA DAL PONTE DI SPESSA AL PONTE DI PIEVE PORTO MORONE Ì 


— 49 — 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘95-96 197 ‘98-99 cm RS 
-COMUNI INTERESSATI "PV “47 150 4 1 500 vw 1500 


I DI 
Ò 


MA-3-PV-081 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DAL PONTE DI SPESSA AL PONTE DI PIEVE PORTO MORONE i 


PO — Somers — N_ 4 60 47 3900 SS 


MA-3-PV-082 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DAL PONTE DI PIEVE PORTO MORONE A FOCE LAMBRO 


v 
(S] 


COMUNI INTERESSATI PV 4 3 500 4; 3500 3500 


MA-3-PV-082 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
DI DIFESA DAL PONTE DI PIEVE PORTO MORONE A FOCE LAMBRO 


ALBAREDO ARNABOLDI PV 1 1 200 7. 1200 1200 


v 
[e] 


MA-2-PV-045 LAVORI PER RINGROSSO ARGINALE IN LOC ALBAREDO ARNABOLDI 


ARENA PO UA 4 1000 4 1000 1000 


v 
(e) 


MA-3-PV-026 — LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI ARENA PÒ LOC PARPANESE © © © 


PO — ARENAPO PV 30167 30 1667 1667 
MA-3-PV083 1 LAVORI DI CHIUSURA DEL COMPRENSORIO IDRAULICO MEDIANTE COSTRUZIONE DI ARGINATURE MAESTRE DA $ CIPRIANO A 


— tm PIEVETTALOC BOSCO TOSCA 


PO ARENA PO PV 4 10000 4° ‘0.000 10 000 


MA-3-PV-083 2 LAVORI DI CHIUSURA DEL COMPRENSORIO IDRAULICO MEDIANTE COSTRUZIONE DI ARGINATURE MAESTRE DA S CIPRIANO A PIEVETTA: 
LOC BOSCO TOSCA 


PO BARBIANELLO PV 3 19090 3, ‘900 1000 


MA-3-PV-050 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 8° TRONCO DI CUSTODIA 


PO BASTIDA PANCARANA i PV 4 o 4; 3000 3000! 
tilt ih.9 rr |) cd ghe 
MA-2-PV-051N LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO NEL TRATTO A CAVALIERE DEL PONTE DI 
MEZZANA CORTI 
PO BASTIDA PANCARANA PV 4 250. 4] 2 500 ; 2 500 


MA-3-PV-031 "LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI BASTIDA PANCARANA LOC SANTA CATERINA 


BASTIDA PANCARANA pi PV 14: 200 <4 2000. 2000 
1 


MA-3-PV-032 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI BASTIDA PANCARANA LOC PENSIEROSA 


v 
(©) 


eta rea ‘EA weueEEstei Cr at, ni sedi e, 
PO ‘BASTIDA PANCARANA evi 3 1855 73 13331 1333] i i I 
1 MAS3-PV-049 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 7° TRONCO DI CUSTODIA 
PO BASTIDA PANCARANA iTv] fa] 300] 14 3000" 3.000] 
ia cara eo AEREE: SI EROS ii ole I 
“— MA-3-PV-052 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI BASTIDA PANCARANA LOC FOCE TORRENTE LURIA Î 
DESTRI VETERE 
PO BREME i vi [11 601 72 s0ì | I 600 
: sl. rele done e MILE e) 
MA-2-PV-057 "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DIAFRAMMATURE ED IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI ARGINALI IN LOG BARACCONE IN COMUNE | 
DI BREME 
REME PV 600 600 ra 
PO iBRE 1 2| 2 4 IS 
(also glia . 


MA-2-PV-097 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI ARGINALI IN LOC BARACCONE IN COMUNE DI BREMET* “A Se 
. = 
ESC 5 pei 


ZIO 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
ig ELLE TIR sv TREIA ETTI 
PO BREME PV 1 s0 2] 900 900! 
MA-2-PV-089 LAVORI PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DIFESE IDRAULICHE DI 24 CAT SX PO INLOC BREME 
PO BREME PV 2 50 2 | 500 ‘i — 500" 


MA-3-PV-001 : LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI BREME LOC CASCINA ARDITA 


PO BREME PV 2] 1 000 2j 1000 1000 


MA-3-P\V-002 LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI BREME LOC BARACCONE 


PO BREME PV 2 | 2250 2 | 2 250 2250 


MA-3-PV-039 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE 01 2% CATEGORIA 1% TRONCO DI CUSTODIA 


PO Breme RM 41000 4] 700 1000 
i —_——_— Te e _—________& nn n—— ‘ct. 


MA-3-PV-051 LAVORI DI RIPRISTINO DIFESA ISOLA DEI ROSSI IN COMUNE DI BREME 


O 


PO BREME PV 4 150 4 "500 1 500 
Ù 


MA-3-PV-059 LAVORI DI RIPRISTINO DIFESA C NA ROSSI BREME 


PO BRESSANA BOTTARONE PV 4 0 4 7000 ci a 3 000 


MA-2-PV-051N LAVORI PER SIRIO E MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO NEL TRATTO A CAVALIERE DEL PONTE DI 
MEZZANA CORTI 


PO BRESSANA BOTTARONE PV 1 1450 2! 1 450 as 1 450 
rt NR nti 


MA-2-PV-076 LAVORI DI RIPRISTINO ARGINALE IN COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE 


PO , BRESSANA BOTTARONE PV 1 | 1450. 2 | 1 450 1450 


MA-2-PV-077 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE IDRAULICHE IN COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE FOCE COPPA 


PO BRESSANA BOTTARONE PV 2 1000 2 1000 1000 


MA-3-PV-038 LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO OPERE ARGINALI IN COMUNE DI BOTTARONE LOC CA BELLA OPERE ARGINALI 


PO | BRESSANA BOTTARONE —?; PV ‘a3alti3835 3 1333 1333" 
dn si SISSI 


ecteTETe—m 


| = MA-3-PV-049 ÎLAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 7° TRONCO DI CUSTODIA 
PO | BRESSANA BOTTARONE Ta [ton SE] 1000 Î I 1000) 
t | ‘ i Il 
= 
| MA-S-PV-053 1ILAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE IN LOC FOCE TORRENTE COPPA 1 
ee d 


cossa a 


1 MA-3-PV050 {WLAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2* CATEGORIA 8* TRONCO DI CUSTODIA 


PO * "CASELLE LANDI Mi AE CI 1 000 2] 7 000 1000] 


1 MA-3-MI-002 ;ILAVORI DI RIVESTIMENTO DEL PETTO DEL MANUFATTO DI PRESIDIO IN FROLDO CON LASTRE IN CLS NEL TRATTO INTERESSANTE IL Ni 
TRONCO DI CUSTODIA IN LOC REGONA 


—__—_—__—__ CASELLO e ee 
PO 1 CASELLE LANDI pa Cic: 5000 i 50001 


Ss GIUSEPPE IN COMUNE DI CASELLE VND TRITO DEL IV TRONCO DI UE ODA Ù 3 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
ci II O e ra SO 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Locafizzazione CL importo CL importo ‘95/96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
Po CASTELNUOVO BOCCA Mi 4; 3000 4 3000 "3000. 
_—______—_nmur'@U  'ba eri ai 


MA-3-MI-005 LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO SISTEMAZIONE DIFESE SPONDALI È RICALUBRATURE ZONE GOLENALI PROSPICENTI NELLA 
LOCALITA DI BOSCO REPELLINI IN COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D ADDA (MI) TRATTO IV TRONCO DI CUSTODIA 


To) CASTELNUOVO BOCCA Mi 4 700 4. 7 000 7 0007 
D'ADDA 


v 


MA-3-MI-006 LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE DIFESE SPONDALI E RICALIBRATURA ZONE GOLENALI PROSPICENTI C NA 
MALPENSATA IN COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA-NEL V TRONCO DI CUSTODIA 


le) CAVA MANARA PV 3 50° 3 1000 1 000 


v 


MA-3-PVV-045 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 24 CATEGORIA 4* TRONCO DI CUSTODIA 


(o) CAVA MANARA PV 4 3000 3000 3000 


v 


MA-3-PV-058 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI CAVA MANARA FRAZ MEZZANA CORTI 


PO CERVESINA PV 1 “50 2 150: 1500 


" MA-2-PV-036 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE ARGINATURE IN COMUNE DI CERVESINA LOC FOCE STAFFORA © 


PO CERVESINA PV “1 120 2 1 200 "1200 


MA-2-PV-044 LAVORI PER RINGROSSO ARGINALE IN LOC PONTE AUTOSTRADALE IN COMUNE DI CERVESINA 


PO CERVESINA PV ‘4° 2000 4 2.000 2000 


MA-3-PV-036 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI CERVESINA LOC FOCE STAFFORA Da 


PO CERVESINA PV 3° 100 37 "000 "1.000 


PO CORANA Pv 1 800! 800 


MA-2-PV-037 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE IDRAULICHE IN COMUNE DI CORANA LOC FOCE CURONE 


4 


PO CORANA PV 1 1200 2] 1200! 1200 


MA-2-PV-043 LAVORI PER RINGROSSO ARGINALE IN COMUNE DI CORANA 
Ù 


PO {FORANA Pv 4, 0: 44 4000 4000! 
' 


ILAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE AUTOSTRADALE MI. 


MA-2-PV-OSON : 
a 
——__ ———— 


2.000 | 2.006] 2000. 
1 


i e Ze ___trnd 


MA-3-PV-028 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI CORANA LOC GHIAIE : 
LIRA ii” 


7" VIRA | Forana {BV 14] 200 14] 2.000 1 20001 
t ——__ smi irriernzò 


MA-3-PV-030 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI CORANA LOC GHIAIE -CARADINO 


PO | [CORANA PV 14 


a 


Ù 
i 


8 


PO | CORANA Py i 4| 0 ‘4 800) 


i MA-3-PV-037 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI CORANA LOC FOCE CURONE 


PO CORANA Pv 3, 1000' 3 1000 1000 


| 


TTT MA-3-PV-048 LAVORI! DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2* CATEGORIA 64 TRONCO DI CUSTODA 


PRE, (gprs 


16-3-1996 Supplemento ordinario alli GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL importo CL Importo 9% 97 ‘98798 cm RS 
PO = corna NO aT 0 4 6 000 ” SER 7 6000 
si nà salle ce Lai SERE 


MA-2-PV-048N — LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PÒ FUL FRONTE OXON E A CAVALIERE DEL —— 
PONTE DELLA GEROLA 


PO | COSTA DE NOBILI PV 3 63 3 833 833 


MA-3-PV-046 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2% CATEGORIA S* TRONCO DI CUSTODIA 


e -——— y_———r_ ZA 
FRASCAROLO PV 4 (o) 4 1000 4000 
ì 


v 
[e] 


e —_ —— 


MA-2-PV.O46N LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO DA FOCE SESIA A VALLE DEL PONTE DI VALENZA 


PO FRASCAROLO pv 2: 3000 2| 7000 3000 


—__———__ 
MA-3-PV-005 LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE COMUNE DI FRASCAROLO LOC CASCINA CONCORDIA 


PO FRASCAROLO PV 2 300 2] 2.000 30007 


MA-3-PV-006 LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI FRASCAROLO LOC FRASCAROLO 


PO FRASCAROLO Pv 2° 2250 2. 2250 2250 


MA-3-PV-039 —LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 1° TRONCO DI CUSTODIA 


or — rr r  ___,_ _.. siete la dia a 
PO FRASCAROLO PV 4 400 4 + 000 4 000 

tei let lai Ì ere ATI 2 

MA-3-PV-062 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN COMUNE DI FRASCAROLO C NA DELL ISOLONE 


PO GAMBARANA PV 4 0 4 | 3000 4 000 


MA-2-PV-047N LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO NEL TRATTO GAMBARANA-MEZZANA BIGLI 


PO GAMBARANA pv 4°: 1000 4| 1000 1000 


MA-3-PV-008 LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI SUARDI! E GAMBARANA LOC CASCINA MADDALENA 


PO GAMBARANA PV 4| 200 4 2 000 2.000 
MA-3-PV-009 LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI GAMBARANA LOC CASCINA PESCHIERA RAVASINO 


PO GAMBARANA PV 4, 1000 4 | 1000 7 000 


MA-3-PV-010 LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUINE DI PIEVE DEL CAIRO E GAMBARANA LOC CAMBIÒ 


‘PO | {SAMBARANA PVè: 14 1000 4 1000 I ' 10001 
orti to ge coi <SE "tit sli sl 


i MA-3PVO11 LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO E GAMBARANA LOC CAMBIO 


PO GAMBARANA PVt1,3 7250 3 7250 i 3625: 7251 2900' 
U 


MA-3-PV-042 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2* CATEGORIA 2* TRONCO DI CUSTODIA 


‘PO GAMBARANA PV 4] 3000! ;4] 3000 3.000 
__—__________ nese; ' 


MA-3-PV-068 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN LOC GAMBARANA LOC CAMBIO 


E ITITITITIOHII 1r1]e]OMO e—___——————_—_——_T_——— qa 
PO TANDRIANO pv 3] 400 3 400 400 ] 


CENE NESS 
MA-3-PV-034 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI LANDRIANO 


— 46 — 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 CM RS 
PO“ unaroto ——— Tv 4 o 4] 1000 SERIO 1000 
iii PIO) PERS RESI è li ae È Fade 


MA-2-PV-052N — LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO A VALLE DEL PONTE DELLA BECCA — 


Po iivrasa TTT TM 47 10 4 1000 ani i E >) 


MA:3-MI-018 LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO TOMBINATO E RICALIBRATURA DEL TRATTO A CIELO APERTO DEL COLATORE VENERE NEI COMUNI DI 
ORIO LITTA E LIVRAGA 


PO MEZZANA BIGLI PV 4 o 41 2000 i —2000° 
1 


| 


MA-2-PV-047N LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO NEIL TRATTO GAMBARANA-MEZZANA BIGLI 


PO MEZZANA BIGLI PV 4 0 4! 6000 —— 6000 


MA-2-PV-048N LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO FUL FRONTE OXON E A CAVALIERE DEL 


PONTE DELLA GEROLA RE RIE va 

PO TT Mezzana BIG Tv 0 4 #00. IE RAR ia OSE NE Ru giogo! 

"" MA-2-PV-049 LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO NEL TRATTO DELL ATTRAVERSAMENTO PONTE 
— — OLEODOTTO MEZZANA BIGLI e È cc ea 

PO MEZZANA SIGLI PV TO T000 30 100 " ‘000 7 PER 


MA-2-PV-078 — LAVORI PER RINGROSSO ARGINALE IN LOG CASONI IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI 


PO MEZZANA BIGLI PV 1 100 2 1000 71000 


MA-2-PV-080 LAVORI PER RINGROSSO ARGINALE IN LOC A VALLE MADONNINA IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI 


PO MEZZANA BIGLI PV 1 1000 2 1 000 1 000 


MA-2-PV-082 LAVORI PER RINGROSSO ARGINALE IN LOC MADONNINA IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI 


PO MEZZANA BIGLI PV 1 100 21) 1000» 1000 


MA-2-PV-083 LAVORI PER RINGROSSO ARGINALE LOC PONTE DELLA GEROLA IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI 


PO MEZZANA BIGLI PV 4 i 100: 41 1000 1 000 
le 


MA-3-PV-014 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI LOC OXON 


MEZZANA BIGLI Pv, 47 80 4 500. 500 


PO 
1 MA-3-PV015 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI LOC TOMBONE 


PO MEZZANA BIGLI PV 4; s01 (4 500} 500] 


| MA-3-PV016 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI LOC TORRENTE AGONA 


IPO MEZZANA BIGLI Pv | Fat 500Ì 4] 500| 500ì 
(E, i e 


MA-3-PV-017 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI MEZZANA BIGL! LOC BALOSSA BIGLI 


ra, 

PO = MEZZANASIGU ——— PV f3] 7250ì 3] 725] 3625] 7251 2900 

— MASPV042 TAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 2° TRONCO DI CUSTOIA = 

PO MEZZANA BIGI ===— PV! 4} 1400, 4] 100%Ì _ , 14000) 
EN) L_% 

"MA:3-PV-043 7 TAVORI DI CHIUSURA DEL COMPRENSORIO IDRAULICO DI BALOSSA BIGLI IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI tab rsa 


— 47 — 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


METTA TR TR de I e 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


intervento Programmazione 

PS 48 Aggrornemanto 
Localizzazione CL Importo CL Importo 95-98 97 ‘98-99 cm RS 
PO TT MEZZANA BIGLI TV 4] 2090 470 290 I e e ta(000 
MA-3-PV-057 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI MEZZANA GIGLI INLOC FOCE AGOGNA — — 
PO MEZZANA BIGLI PV 4 3.000 4 3000 3000 
" MA:3-PV-068 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IDRAULICA LOC _MESSORA IN COMUNE DI MEZZANA BIGLI 
PO 


— MA-2-PV084 


MEZZANA CORTI PV 1 1000 2 1000 1000 


LAVORI PER RINGROSSO ARGINALE IN LOC DOGANA IN COMUNE DI MEZZANA CORTI 


PO MEZZANA RABATTONE PV 1] 140 2: 1400 "17400 Le 
"" Ma-2-PV020 LAVORI IN COMUNE DI MEZZANA RABATTONE LOC C NA USLONA 
PO MEZZANA RABATTONE PV 4 | 0 4 4000. 4 000 
" MA-2:PV.050N — LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE AUTOSTRADALE Mi. 
o) GE 
PO MEZZANA RABATTONE Pv 10 140 2, 1400. i 1400 
na ——————————_T—m y — _{ _————>—y— - 4_ e Vr  —_ _—- i e °° Lt #WX&I::--+too Ye 
MA-2-PV-0560 LAVORI Di CONSOLIDAMENTO DIAFRANMATURE ED IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI ARGINALI IN LOC ISOLONE IN COMUNE DI 
—. — MEZZANA RABATTONE CSA 
PO MEZZANA RABATTONE PV 4 50 4 500” Sesta. 500 
4 ce agli hi culi. + ucraini CE 
MA-3-PV-019 "LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI MEZZANA RABATTONE IN LOC FOCE TERDOPPIO 
PO MEZZANA RABATTONE © PV 47 2000 4° 2000 2.000 
“© MA-3-PV-020 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI MEZZANA RABATTONE IN LOC C NA USLONA 
PO MEZZANA RABATTONE "PV 37 80 3 1 800 1 800 
MA:3-PV-044 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 3° TRONCO DI CUSTODIA 
PO MEZZANINO evo 40 A 2000 TANI ENTIRE STE ‘2.000; 
MA-2-PVU52N — LAVORI PER RIPRISTINO È MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO A VALLE DEL PONTE DELLA BECCA 
PO MEZZANINO PV 1 Mi 1400 2 Î 1400 STI 1400 
MA-2-PV-093 LAVORI PER RIPRISTINO E CONSCLIQAMENTO DIFESE IDRAULICHE IN FROLDO DI PO IN LOC BUSCA IN COMUNE DI MEZZANINO 
x “i RAI 
PO MEZZANINO PV 3i 100. 3] 1 000 1000. 
MA->-PV-050 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 8° TRONCO DI CUSTODIA 
i si , a RETI, it ARS a 
PO MEZZANINO PV 4] 450 41 4 500 4 500 
Ss, I i in 
MA:3-PV-055 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI MEZZANINO PO LOC FOCE TORRENTE SCURO PASSO 
sati ESE z 
PO MONTICELLI PAVESE © — PV 4| o 4: 31.500! Ò 3 500 
: 
MA-2-PV-OSSN — "TAVORI PER RIPRISTINO ALVEO Di DEFLUSSO DEL FIUME PÒ DA PIEVE PORTO MORONE A FOCE LAMBRO — — to 
PO © MONTICELLI PAVESE Pv 37 38335 737 833 “833 ‘DE Tai 
ul e n REA _ A 
MA-3-PV-046 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 5° TRONCO Di CUSTODIA sn . 


— 48 — 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 95% 97 ‘98-99 cm RS 
PO MONTICELLI PAVESE PV zi 50 > | 500 >) a 
LEA STE a È ae NT cn, È. 
© MA-3-PV-047 LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO OPERE ARGINALI IN COMUNE DI MONTICELLI PAVESE 
PO ORIO LITTA MI 4 | 1000 4 1000. 1000 
MA-3-MI-018 LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO TOMBINATO E RICALIBRATURA DEL TRATTO A CIELO APERTO DEL COLATORE VENERE NEI COMUNI DI 
ORIO LITTA E LIVRAGA 
PO PANCARANA PV 37 100 3] 1 000 10001 : 
—_—_____—+-—T—_—r—_ -—_——— — __—— _L__—__—_—__—__r_r—@& 
MA-3-PV-048 — LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 6* TRONCO DI CUSTODIA 
PO PIEVE ALBIGNOLA PV 1 1450 2) 1 450 1450 
MA-2-PV-062 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DIAFRAMMATURE ED IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI ARGINALI IN LOC CHIAVICA S GAUDENZIO IN 
= COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA a 
Po PIEVE ALBIGNOLA PV 3] 180 3 1 800 800 
L - 
MA-3-PV-044 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 3 TRONCO DI CUSTODIA 
& I III SIAE III CE SENIO ZETA Idi, ro 
PO PIEVE ALBIGNOLA PV 4: 2900 4 2000 2000 
© MA-3-PV056 — UAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA LOC FOCE TORRENTE RIAZZOLO 
PO PIEVE DEL CAIRO PV 4] 0 41 2000” 2.000 
MA-2-PV.047N LAVORI PER RIPRISTINO È MODELLAZIONE ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PÒ NEL TRATTO GAMBARANA-MEZZANA BIGLI 
PO PIEVE DEL CAIRO PV 1° 150 2; 1 500 "i 1500 
MA-2-PV-058 "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DIAFRAMMATURE ED IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI ARGINALI IN LOC AGOGNETTA IN COMUNE 
DI PIEVE DEL CAIRO 
PO PIEVE DEL CAIRO PV i 1300 2 1300’ 1 300 
MA-2-PV-071 LAVORI DI RIPRISTINO ARGINALE IN COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO LOC. S PAOLO DA VALLE 
PO PIEVE DEL CAIRO 1 150 2 1 500 1 500 
MA-2-PV-086 "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI ARGINALI IN LOC AGOGNETTA IN COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 
—- er 
PO PIEVE DEL CAIRO Pv, 1 501 2 9001 i 900. 
e eli e di Vs PIE ESE SEI 
MA-2-PV-092 "LAVORI PER RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DIFESE IDRAULICHE IN LOC CAMBIÒ PALAZZO PIEVE DEL CAIRO 
(i 
n ri 
PO 1 (PIEVE DEL CAIRO PVI 4] 10001 14] 1000 | i 10001 
______ ; b fra ae li a 
ZA 
{TT MA-3-PV-010 —"TAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUINE DI PIEVE DEL SAIRO E GAMBARANA LOC CAMBIÒ | 


PO i PIEVE DEL CAIRO pv e 


MA-3-PV-011 


PO 


! MA-3-PV-012 


{4 | e 1 000] 


,AVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO E GAMBARANA LOC. CAMBIO È 


PIEVE DEL CAIRO | 1 PV ‘4 30001 | 4 | 2.000 | | 30001 
KA a SE DI | + A 


AVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE Di PIEVE DEL CAIRO LOC CASONI DESERTO 


PIEVE DEL CAIRO 
t 


= dx 


Serie generale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 CM RS 
PO PIEVE DEL CAIRO PV 21 300 2 3000 — 3000 pu 
lo ana Rai ERA sto Si oa 


MA-3-PV-035 LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO OPERE ARGINALI IN COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 


PO PIEVE DEL CAIRO PV 3] 725 3] 7 250 3.625 725 2900 


MA-3-PV-042 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2* CATEGORIA 2° TRONCO DI CUSTODIA 
t 


PO PIEVE DEL CAIRO PV 4; 300 4 | 3.000 î 3 000 
—————_—_——_—  ——_—_—_—__——________€ ______________—_—«È““_<Ty-<:! —_—___—___—6&« 
MA-3-PV-067 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IDRAULICA LOC LUNA MALÒ IN COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO 


v 


To) PIEVE DEL CAIRO PV 37 80 3] 8.000 4000 800 3200 
1 


MA-3-PV-069 LAVORI DI CHIUSURA DEL COMPRENSORIO IDRAULICO DI PIEVE DEL CAIRO 


PO == 7 RIEVEDELCAIROE PV 1; 1000 2, 100 doo TTT 
______——m—m—_mm_ vGAMBARANA dla ee oa lets 

MA-2-PV-011 LAVORI IN COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO E GAMBARANA ARGINATURE LOCALITA CAMBIO Pa È 
PO PIEVE PORTO MORONE PV 4 o 4 7.000 mi e 2000 


MA-2-PV-0S4N LAVORI PER RIPRISTINO ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO DA S ZENONE A PIEVE PORTO MORONE 


(o) PIEVE PORTO MORONE —— PV 4 o “ga «e -> 
peli ccrzia 


MA-2-PV-OSSN LAVORI PER RIPRISTINO ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO DA PIEVE PORTO MORONE A FOCE LAMBRO 


v 


Po PIEVE PORTO MORONE ev 2° S0 2; 800 — 500 a ua 
“— MA-3-PV-023 LAVORI DI RIPRISTINO È ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE - 
PO PIEVEPORTO MORONE —— PV E] CI.) I CBIgg ETTI 
" MA-3-PV-046 — LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 5° TRONCO DI CUSTODIA 
BO ——— rosa ———— N 73 4] 300 300 
" MA-3-PV-033 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI PORTALBERA LOC S PIETRO 
PO BORTALBERA Pv 3] 1667 ‘aj 1667 1667 

MA-3-PV-083 1; ;LAVORI DI CHIUSURA DEL COMPRENSORIO IDRAULICO MEDIANTE COSTRUZIONE DI ARGINATURE MAESTRE DA S CIPRIANO A Î 

PIEVETTA LOC BOSCO TOSCA 
Po PORTALBERA — TR; “4 | 1000 4] 1000 TTT 16 000) 
AREE DISSE I ia KEN 


MA-3-PV-083 2 LAVORI DI CHIUSURA DEL COMPRENSORIO IDRAULICO MEDIANTE COSTRUZIONE DI ARGINATURE MAESTRE DA S CIPRIANO A PIEVETTA, 
L —______—_ LOC BOSCO TOSCA ! 


‘PO , PORTALBERA - ARENA PO |, PV {4 o 4 | 6 000 ; 1 6 000} 


| MA-2-PV.053N 1 LAVORI PER RIPRISTINO RIASSETTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL'ALVEO DEL FIUME PO NEL TRATTO INTERESSANTE | COMUNI DI * 


PORTALBERA E ARENA PO Ì 
PO REA PV] “47 300 74 7.000 30001 
I [ i I ; 


MA-3-PV-025 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI REA 


PO REA PV Sj® 3 7 333 ‘333 ] : DI 
CI SER 


MA-3-PV-049 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 7° TRONCO DI CUSTODIA z ) 


LI 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 95-96 ‘97 ‘98-99 cu RS 
PO SAN CIPRIANO PO PV 4] 0 4 | 2.000 7 TT 2000 
"MA-2-PV052N — LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO A VALLE DEL PONTE DELLA BECCA ti 
PO SAN CIPRIANO PO PV 3] 166 3 1 666 1 666 
e ———_ n —____—__ _——_._.r*< _ 
MA-3-PV-083 1 LAVORI DI CHIUSURA DEL COMPRENSORIO IDRAULICO MEDIANTE COSTRUZIONE DI ARGINATURE MAESTRE DA S CIPRIANO A PIEVETTA 
LOC BOSCO TOSCA 
PO SAN CIPRIANO PO PV 47 (000 4 | 10 000 10 000 
MA-3-PV-083 2 LAVORI DI CHIUSURA DEL COMPRENSORIO IDRAULICO MEDIANTE COSTRUZIONE DI ARGINATURE MAESTRE DA S CIPRIANO A PIEVETTA 
LOC BOSCO TOSCA 
PO SAN ZENONE AL PO PV 2] o 2] 6 000 3.000 600 2400 
MA-2-PV-053N — LAVORI PER RIPRISTINO RIASSETTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ALVEO DEL FIUME PO NEL TRATTO INTERESSANTE | COMUNI DI 
re S ZENONE PO 
PO "© "SAN ZENONE AL PO PV 4, 0 4 I 2000 2 000 
MA-2-PV-054N — LAVORI PER RIPRISTINO ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO DA S ZENONE A PIEVE PORTO MORONE 
PO SAN ZENONE AL PO PV 2 | 10000 2) 10 000 "5000 1000 4000 

MA-3-PV-024 — LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI S_ZENONE a ba 
PO SAN ZENONE AL PO PV 3! 833 I 833 "833 SA i 

tria =D RZ 

MA-3-PV-046 — LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA S* TRONCO DI CUSTODIA Si 
PO SANNAZZARO DE PV 3 1800 3 1 800 1800 

BURGONDI _ 
MA-3-PV-044 © LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 3* TRONCO DI CUSTODIA 
PO SANTO STEFANO MI 4} 7000 4 7 000 7 000 
LODIGIANO Cl a 
MA-3-MI-017 LAVORI DI RIPRISTINO PARTE STRUTTURALE CANALE ALLACCIANTE TRATTO COMPRESO DA CHIAVICONE MORTIZZA AL PONTE 
S STEFANO : 
PO SARTIRANA LOMELLINA PV 23 2250 2 2250 7250 

MA-3-PV-039 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 1° TRONCO DI CUSTODIA 
PO SARTIRANA LOMELLINA PV 3] 300! (3 | 3000 3 000! 

MA-3-PV-040 © LAVORI DI CHIUSURA DEL COMPRENSORIO IDRAULICO DI SARTIRANA ; 
PO BIEVANO PIETRA pv‘ 3 | 10001 (3 | 1000' 10001 ; | 
FE CORTAZZIONA 

MA-3-PV-048 "LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 6* TRONCO DI CUSTODIA 

ti 

PO SOMMO PV i 4 CH [4] 2000: ; Î , 2000Ì 
' 

_fggggg ed 0 _0eRRTS TTOEs/IREEO& + > "TT Tr Res 

MA-2-PV-051N "LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO NEL TRATTO A CAVALIERE DEL PONTE DI Ì 

MEZZANA CORTI : 
PO ‘SOMMO PV 1 | 800! 2] 800 8001 ; 
MA-2-PV-061 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, DIAFRAMMATURE ED IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI ARGINALI IN LOC CHIAVICA S CLARA IN 
COMUNE DI SOMMO 
PO SOMMO PV 4 80 4 | 800: 
MA-3-PV-021 


=" = e CAFE EI IA 
LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE Dì SOMMO FROLDO LOC C NA VOLPARA apo 

— 7 bi 4 
I‘ ‘ITITIISITIHÀRÀTÉTE.& OY “n 


ESSI Ken 


Serie generale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 497 ‘989 cm RS 
PO sommo ov 301800 3 "1800 1800 ni a 


MA-3-PV:044 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 3° TRONCO DI CUSTODIA 


PO seessa TT 2 0 20° 600 ‘3000 600 2400 


MA-2-FV-053N — LAVORI PER RIPRISTINO RIASSETTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL ALVEO DEL FIUME PO NEL TRATTO INTERESSANTE i COMUNI DI 
______‘ SPESSA 


PO SPESSA Pv 2° 300 2 3.000 3000 


MA-3-PV-027 LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI SPESSA 


PESTE en nea 
PO SPESSA OY 4 500 4 500 i 500. 


MA-3-PV-029 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE BI SPESSA LOC SPESSETTA 


PO SPESSA PV 307833 3700 633 ‘833 


PO SUARDI == BV 10 1450 2 1450 "1450 


MA-2-PV007 —LAVOR: IN COMUNE DI SUARDÎ PROLUNGAMENTO ARGINALE LOC SUARDI | FRASCAROLO 


PO SUARDI Vv 800 2 800 800 


MA-2-PV-081 LAVORI PER OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI SUARDI 


PO © SUARDI PV 4 8000 4 8 000 8.000 


MA-3-PV-007 LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI SUARDI LOC SUARDI E FRASCAROLO 


PO Suardi TTT Pv a 1000 4 10000 ie e) 


MA >PV-908 LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI SUARDI E GAMBARANA LOC CASC'NA MADDALENA 


PO SUAPDI PV 3° 700 3 7 000 3500 700° 2800" 


MA-3-PV-041 © LAVORI DI CHIUSURA DE. COMPRENSORIO IDRAULICO Di FRASCAROLO E SUARDI 


PO SUARDI x PV 37250 3; 7 250 3625, = 725 2900 


MA-3-PV-042 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2* CATEGORIA 2° TRONCO DI CUSTODIA 
| ERE GRA, 


— —_  ———— eee — OE 


PO SUARDI Pv 4] 400° 47 4 000 4000 


MA-3-PV-063 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IDRAULICA CANALE 5 MICHELE 


— n 


PO SUARDI PV 4° 1000 4 | 1.000 10001 
I 
rr nei 


-_—_———_—r—r rr = == _—e_rr————&6—TT__—_—__€É_—_—_——_—_—_—_.._——mTm— 
MA-3-PV-064 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN COMUNE DI SUARDI LOC LANCA DEL MULINO I 


PO SUARDI “Pv 4 1000 4 1000. 1000, 
n an LI E | A TIASRIAN prov rie dr ao 'Si) 


Tir WwRCC TtetivI‘T4A = =mTETte qmtt1_rTtTe tte TT TI I I I TT Ii" e Ce] 
MA-3-PV-065 | LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IDRAULICA LOC C NA MADDALENA 
' 


2 - 


ARDI FRASCAROLO PV ima = ia 
Fo SU. RAS 4 1.000 38 1000 000 < pera x 
— MA:2-PV-040  TAVORI PER RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN COMUNE DI SUARDI - CANALE S MICHELE - i n. 
ell nni Ria: 
TRA, 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo Ci. importo ‘95-96 97 ‘98/99 cm RS 
PO SUARDI GAMBARANA PV 1, 1000 2 1000 1000 DLE NES 
MA-2-PV-008 LAVORI IN COMUNE DI SUARDI E GAMBARANA RIALZO ARGINALE LOC C NA MADDALENA 4 rei 
— —_. — 2 ao le a 
PO TORRE BERETTI E PV 47 o 4 4000 4000 
_— mmmm_mCASTELLAR _ Ì TS 
MA-2-PV-O46N LAVORI PER RIPRISTINO E MODELLAZIONE DELL'ALVEO DI DEFLUSSO DEL FIUME PO DA FOCE SESIA A VALLE DEL PONTE DI VALENZA 
PO TORRE BERETTI E PV 2 100 3° = 100 1000 53 
CASTELLAR =_Èra cea 
MA-3-PV-003 — LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI TORREBERETTI LOC CASCINA NUOVA si 
PO TORRE BERETTI E PV 2° 10 2 1.000 1.000 È 
CASTELLAR _ lola ct neri 
CET Tgs tr ere snnS CIRIE 
MA-3-PV-004 LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI TORREBERETTI LOC FERROVIA | 
PO TORRE BERETTI E PV 27 3250 2° 2250 2250 RAT 


—MA-3-PV-039 


ii 
CASTELLAR Ì 


LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 1 TRONCO DI CUSTODIA 


PÒ TORRE BERETTI E PV 4° 200 4 2000 2000: 
sa CASTELLAR Lui E =rla 
MA-3-PV:060 LAVORI DI RIPRISTINO DIFESA PONTE PROMISCUO IN COMUNE DI TORREBERETTI casi 
PO TORRE BERETTI E PV 4° 1900 4 1 000 1 000 
CASTELLAR ni na eta 
MA-3-PV-081 LAVORI DI RIPRISTINO DIFESA C NA BISOGNOSA IN COMUNE Di TORREBERETTI 
PO TORREBERETTI PV 1, 150 2 1 500 “1500 
MA-2-PV-003 — LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE IN COMUNE DI TORREBERETTI LC C NA NUOVA 
PO i TORREBERETTI PV 1 1250 2 1250 1250 
MA-2-PV-004 — "LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE IN COMUNE D! TORREBERETTI LOC FERROVIA 
PO TRAVACO' SICCOMARIO PV 3] s0 3 1000 1.000 
MA-3-PV-045 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2* CATEGORIA 4° TRONCO DI CUSTODIA 
PO TRAVACO' SICCOMARIO PV 4 | 20. 4] 2.000 2.000 | 
________ €+€___——————————_—€———— «ss <we-r— —__———_—————_____Ò— 
| MA-3-PV-054 |; LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO LOC NOVELLO ED OROLOGIO : 
i 
io REI I 
PO 1 ZERBO BV 3 | 833. 3 Î 833: 833 j 
Ù U U 
oe oettr‘’_#_’ CEE o=t==eEee 6-48 Tk TT TZZZ5%%% 
Î MA3-PV.046. LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2* CATEGORIA 5* TRONCO DI CUSTODIA 
li I 
iPO anasco | e 2] "23 = 800ì 8001 ; 
| MA-3-PV-018? LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ARGINE IN COMUNE DI ZINASCO LOC !ISOLONE ; 
VE RP | ; 
REA 
PO ZINASCO PV 3] 180. {3] 18001 13001 | 
l ; 
MA-3-PV-044 —— "TAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 3° TRONCO DI CUSTODIA 
S il nica ei 
‘iii. = TTT 
PO > ZINASCO-SOMMO PV 1 1000! 72 Î 1000: 1 000 i , 
MA-2-PV-0% — LAVORI PER RINGROSSO ARGINALE IN COMUNE DI ZINASCO E SOMMO 
STATI ani. 
Po' ; 550.147 118.397 17.200 46.400 — 26250 1347900 
n PA 


i 


Serie generale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 497 ‘98-99 cm RS 
02 - Po da foce Sesia a foce Lambro 467.147 550.147 118.397 17.200 46.400 20.250‘ 347.900! 


— 54 — 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


03 - Po da foce Lambro a Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘95-96 97 ‘98-99 cM RS 
PO COMUNI INTERESSATI MN 4j 150 4) 1 500 ni 1 500 


“MA-3-MN-006 — LAVORI DI COSTRUZIONE E RIPRISTINO DEI MAGAZZINI IDRAULICI PER LA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI MOBILI DI PIENA 


PO «COMUNI INTERESSATI! MN 2, 8000 2| 8000 4000 800 3 200 
' 
si r rr 


MA-3-MN-044 ADEGUAMENTO DEI FRANCHI ARGINALI DEL COMPRENSORIO SINISTRA PO E DESTRA OGLIO 


PO COMUNI INTERESSATI MN 2; 320 2 i 9 200 4600 920 3680 


MA-3-MN-045 ADEGUAMENTO DEI FRANCHI ARGINALI DEL COMPRENSORIO SINISTRA OGLIO E SINISTRA PO E DESTRA MINCIO 


PO "BAGNOLO SAN VITO MN 4° er7s0 21! 6 750 6 750 


MA-3-US-006 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO ALLA CURVA N 3 DI BAGNOLO SAN VITO A PROTEZIONE ARGINE MAESTRO 


| 


PO BERGANTINO RO A 1 3000 300 3000 "3000 
U 


" MA-3-R0-085 LAVORI DI RIPRESA DEL FENOMENO CORROSIVO LUNGO LA SCARPATA A FIUME DELL'ARGINE SX DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 45-57 
IN COMUNE DI BERGANTINO 


I 
| 


PO BERGANTINO RO 37 2070 2 2070. pe ord 
©" MA-3-US-002 — LAVORI DI COSTRUZIONE DI OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELL ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO ALLA CURVA N 9 {VALLE} DI 
CARBONARA ni TTT ica 
PO BERGANTINO RO 4 750 2, 750 50 5 Wi 


MA-3-US-008 LAVOR! DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO AL FINE DI EVITARE DISALVEI ALLE CURVE N 9V DI CARBONARA E N_10V 
DI BERGANTINO 


PO BERRA FE 3i 1125 03 1080 1080 


MA-3-FE-033 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO MARONCELLI 


PO BERRA FE 3, 125 3] 1176 1176 


MA-3-FE-034 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO S ALBERTO 


PO BERRA FE 33 2250 3 21601 2160 


MA-3-FE-035 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO SANTI 


PO BERRA 1. FE 1 3; 4625 3 | 7440) i 4440 


% 
(°) 


BERRA FE 3] 600 4 800: ; 800 
PER ES 


lena 


MA-3-FE-038 ' LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI i 
ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO PIACENTINA. 


PO BERRA 1 FE 2 | 2000, :2 2.625! i 2625; i 
(RS | 

—————___r———_—__É_—_7_—_É_—_Émr———————m——_——< P__—__—__m»ovmnnr_t—tt_————_Tètt—t—r —  mtÎmmsi mà’ 

| MA-3-FE-039 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO (ABITATO DI BERRA) i 

RDZ 

Za =” eee] ee)” 7 ge °» AT 3300. 

PO BERRA I Ì FE lati 2 | 2 300 4 | 2300 ! 23001 
rr. .WwWwwswll ————6—___1m___—_—_—_—__—__——Tt——_—_m_m—_— 


n 


MA-3-FE-041 LAVORI DI RIALZO RINGROSSO € DEFINITIVA SISTEMAZIONE DELL'ARGINATURA DX DEL FIUME PO DA CORONELLA CERTOSINI A ' 
CORONELLA CAVALLARI 


cieli ftt 
PO BERRA «a FE 3| 2125 3 2.040! 2040 


ici ce ______ ta 
e e mirri are ai 
MA-3-FE-043 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO FOSSASAMBA_* °% 
9 è 


TS - 


Ì 


_ SS 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


03 - Po da foce Lambro a Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
Po serra FE 380 TT 240 © 4 SIT a e ago! 


MA-3-FE-050 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI 
ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN CORONELLA POMARI 


PO BERRÀ FE 35° 240 4! 320 dei 7 ur © 320 
\ 


MA-3-FE-051 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI — 
ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN CORONELLA STREMENDI 


| e 


PO BERRA FE 3Î 360 3] 3 960 3.960 


MA-3-FE-079 REALIZZAZIONE DI UN DIFRAMMA IN CLS ARMATO IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO A DIFESA DELL ABITATO DI BERRA 


PO BERRA FE 3° 3680 3 3960 î 3.960 
Cola. dol til È 


MA-3-FE-080 REALIZZAZIONE DI UN DIFRAMMA IN CLS ARMATO INOX IDRAULICA DEL FIUME PO A DIFESA DELL ABITATO DI SERRAVALLE 


PO BERRA FE 4, 1170 4 1410 1410 


MA-3-FE-081 REALIZZAZIONE DI UN DIAFRAMMA IN TERRA STABILIZZATA PER EVITARE IL PERICOLI DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI IN DX 
IDRAULICA DEL FIUME PO IN LOCALITA CORONELLA GUICCIOLI 


PO BONDENO FE 2i 25 2 216. se T- 


MA-3-FE-012 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX (DRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO PALANTONE 


PO BONDENO TT TFE O 37 4800 37 640 vai 
L PATTI IRC er 


MA-3.FE-020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI 
ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DA CORONELLA RIMINALDA A CORONELLA BERNINI 


PO BONDENO FE 3: 120 31 160. 160 


© MA-3-FE-021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI, 
ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN CORONELLA PALANTONE 


BONDENO . FE 41 585 w; 705 705 


MA-3-FE-074 REALIZZAZIONE DI UN DIAFRAMMA IN TERRA STABILIZZATA PER EVITARE IL PERICOLI DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI IN OX 
IDRAULICA DEL FIUME PO IN LOCALITA CORONELLE DEL FORTE STELLATA 


v 
o 


BONDENO FE 4: 95 4; 1175 1175. 


v 
(ci 


MA-3-FE-076 REALIZZAZIONE DI UN DIAFRAMMA IN TERRA STABILIZZATA PER EVITARE IL PERICOLI DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI IN DX 
IDRAULICA DEL FIUME PO, IN LOCALITA FROLDO CASELLE. 


BORETTO RE 2] 2%0° 2] + 286 72661 
ti Ì F 1 


MA-3-MO-011 "LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL'ARGINE MAESTRO DX DEL FIUME PO DA BRESCELLO A BORETTO IN 
CORRISPONDENZA DELLA S S 62 DELLA CISA : 


f BORETTO FRE 2300; 4 286 4 285 
PO i i 2 : 2 x ' | | 


MA-3-MO-015 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL'ARGINE MAESTRO DX DEL FIUME PO DA BORETTO A GUALTIERI IN 
‘CORRISPONDENZA DELLA S $_N 62 DELLA CISA 


(o) , BORGOFORTE si MN 14 2000} 23 2.000 ' 20001 î 
, } L 


MA-3-US-003 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PARTE CENTRALE DELLA CURVA DI SISTEMAZIONE DEL FIUME PO N 9 DI BORGOFORTE AL FROLDO 
DI BOCCADIGANDA. i 


To) BORGOFRANCO SUL PO MN 4] 30001 4 9000! TTT 800] 


v 


v 


MA-3-MN-070 RIPROFILATURA E PROTEZIONE DELLA CURVA N° 7V IN CORRISPONDENZA DELLA STRETTOIA DELL'ISOLA BOSCHINA TRA REVERE E | 


— Pm BONIZZO (FRAISS GG 251-267) 
PO BRESCELLO RE 2ì 4600 2: 4 272 4272, 
' il “E 
Pe EIA 
MA-3-MO-010 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL'ARGINE MAESTRO DX DEL FIUME PO DA PONTE DI COENZO A BRESCELLO IN” 
CORRISPONDENZA DELLA STRADA PROVINCIALE N_41 E DELLA S S N 62 DELLA CISA UoOdas 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


03 - Po da foce Lambro a Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95/96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
PO BRESCELLO RE 2, 2300 2| 4 286 42868 TTT CAME 
MA-3-MO-011 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL ARGINE MAESTRO OX DEL FIUME PO DA BRESCELLO A BORETTO IN CSA 
CORRISPONDENZA DELLA S S 62 DELLA CISA _ A ee 
PO CALENDASCO PC 37 100 3, 10 000 5000 1000 #00 UT 
MA-3-PC-008 LAVORI DI RIALZO DELL ARGINE MAESTRO IN DX FIUME PO NEL SECONDO COMPRENSORIO DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI 
Sa — PIACENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO IN COMUNE DI CALENDASCO 
PO CALENDASCO PC 4| 150 21 1500 i 1500 
ta 
MA-3-PC-017 LAVORI DI RIASSETTO E RICARICA SISTEMA DIFENSIVO RADENTE IN SPONDA DX FIUME PO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI 
CALENDASCO 
PO CAORSO PC 3° 200 3 6050 si 6050 
“ MA:3-PC-004N — LAVORI PER COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA AL PIEDE DELL ARGINE MAESTRO IN DX FIUME PO A MONTE E A VALLE DELL'ABITATO DI 
la RONCAROLO IN COMUNE DI CAORSO na 
PO CAORSO PC 4 100 7 2 500 2 500 
MA-3-PC-011 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SPONDA IN FRANE ED EROSIONI IN DX FIUME PÒ A VALLE DELL'ABITATO DI RONCAROLO 
IN LOC LA BARACCA IN COMUNE DI CAORSO A y 
PO CAORSO “Pe 4° 200 4° 2000” A 2000. 
MA-3-PC-020 LAVORI DI COSTRUZIONE DIFESA SPONDALE ZONA CONFLUENZA TORRENTE NURE A PRESIDIO ARGINE MAESTRO DI PO 
PO CAORSO PC 3 3 4000 4.000 
“ MA-3-PC-34N LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO DELL ARGINE MAESTRO iN DX FIUME PO NEL QUINTO COMPRENSORIO DEL CIRCONDARIO 
REA IDRAULICO DI PIACENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO IN COMUNE DI CAORSO 
PO CAORSO PC 2 2| 1100 1100 


MA-3-PC-37N 


MA-3-US-008 


v 
[e] 


MA-3-PC-015 


v 


(°) 


MA-3-PC-35N 


LAVORI URGENTI PER REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO DELLA SCARPATA A GOLENA DELL ARGINE MAESTRO IN DX FIUME PO A 
VALLE DELL'ABITATO DI RONCARIOLO IN COMUNE DI CAORSO 


CARBONARA DI PO MN 3, 2070 2! 2070 2070 


LAVORI DI COSTRUZIONE DI OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO ALLA CURVA N 9 (VALLE) DI 
CARBONARA. 


CARBONARA DI PO MN 4 750 2) 750 750 
DL rc ae E 
LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEÒ DI MAGRA DEL FIUME PO AL FINE DI EVITARE DISALVEI ALLE CURVE N 9V DI CARBONARA E N_10V 
DI BERGANTINO 

a 
CASALMAGGIORE CR 7000 


3] 4000 3] 10 


LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SCARPATE A FIUME DELL'ARGINE MAESTRO DI PO DALL'IROVORA DEL CONSORZIO 


NAVAROLO AL PORTO DI CASALMAGGIORE ; 
CASALMAGGIORE : Ter "2 250 2] 250 250, 

L [ i ______——————————————————————— ——————— 
LAVORI DI RIALZO ARGINE MAESTRO DI PO FRA | COMUNI DI CASALMAGGIORE E MARTIGNANA DI PO i 
rt "sir Li, tirati 
CASTEL SAN GIOVANNI | ' PC 2] 50 2] 3.000 3000; | 


(LAVORI DI RIALZO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX. FIUME PO NEL PRIMO COMPRENSORIO NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI PIACENZA | 
PER L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI 


CASTEL SAN GIOVANNI PC 4 | 500 2 Î 500 500 
RIASSETTO £ RICARICA SISTEMA DIFENSIVO IN SPONDA DX FIUME PO 
CASTELVETRO PIACENTINO PC 3. 3.000 600 2400 


3 | 6 000 
ee ] N rl 
e e e e e e e TT] ]-|-]|e@"]M©em] =" “e e II IIIITIIEIZIDD[_ DZ‘. IDrRee)Òele e e i fd 
LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX FIUME PO NEL SESTO COMPRENSORIO DEL CIRCONDARIO IDRAULICO 


DI PIACENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO DAL COMUNE DI CASTELVETRO PNO A | 
FOCE ARDA 


Serie generale - n. 64 


TETRA 


16-3-1996 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


03 - Po da foce Lambro a Delta I 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 


Localizzazione CL importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 cu RS 


‘PO COLORNO PR 3 1000 3] 1000 "1000 ; i 


© MA-3-PR0168 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO RIGURGITATO DEL TORRENTE PARMA FINO ALL'ABITATO DI COLORNO NEI COMUNI DI MEZZANI — 


E COLORNO 
PO COLORNO PR 3] 180 2 1800! 1800 
nn L 


i MA-3-PR-020 LAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN LOCALITA CASE BASSE NEL COMUNE DI COLORNO 


:PO COLORNO i PR 3) 160 3 1600: I 1600 


MA-3-PR-021 LAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE DX. DEL FIUME PO A VALLE DELLA STRADA ASOLANA IN COMUNE DI COLORNO 


PO COLORNO PR 37 200 3; 2000 2.000 


MA-3-PR-023 LAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL ARGINE DX DEL FIUME PO A VALLE DELLA CHIAVICA DI SANGUIGNA IN COMUNE DI COLORNO 


TA | 1250 4.0 1250 ET 


PO CREMONA CR 4| 1250 1250 1250 


MA-3-CR-015 LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIAVICA SUL COLATORE RIGLIO IN COMUNE DI CREMONA 


PO CREMONA CR 37 300 3, 3.000 î i 3000 


" MA-3-CR-019 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE È RECUPERO AMBIENTALE DELL ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN COMUNE DI CREMONA 


MA-3-CR-023 LAVORI DI DIAFRAMMATURA ARGINE MAESTRO FIUME PO NEI COMUNI DI CREMONA E SPINADESCO 


creator tati le; iti = 
PO CROTTA D'ADDA CR 31 2500 3; 2000 2 000 


MA-3-CR-017 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'ARGINE MAESTRO DEI FIUMI ADDA E PO IN COMUNE DI CROTTA 
———_———_____  p_R ADDA 


PO FERRARA FE 3; 20 3] 160 160, 


MA-3-FE-021 LAVORI Di REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI, 
ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX_IORAULICA DEL FIUME PO IN CORONELLA PALANTONE 


TERRARA FE 3, 30 3 400 7 400 i 


[ : _J 


MA-3-FE-022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI, 
ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO CASELLE 


rara 
rai 


‘PO FERRARA 1 FE 2] 4301 ,2 4080) © 4080; | I 


MA-3-FE-023 {LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE Di DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO FRANCOLINO 
aa, 
ss TTT Ce ATTGE 
‘PO FERRARA LI FE | :2 | 37501 2 | si I 3.600 | I i 
LITI ‘ Ì 
zi lo tomentno n _————TT 


lola 
TT WASFESSA , 7 

i MA-3-FE-024 I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO MARONCINA. 
L 


PO « FERRARA i {FE i 2 1250] 12 1200! 1 1.200) j I I 
l i ii : ' I 
i MA-3-FE-025 | TAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO COPPI | 
Ip ' [FERRARA t FE i 1375Ì 1320! 1320 ] ; 


“— MA3-FE-026 1 LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA, LATO FIUME. E DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL | 


Ù :FIUME PO IN LOCALITÀ FROLDO CHIESA. ] 


PO FERRARA FE 2] 2250: (2 | 2625" 2625 prrzza 


co III LEN 
i MA-3-FE-027 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN CORONELLA-RAVALLE su 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
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03 - Po da foce Lambro a Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 


Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘38-99 cm Rs 


PO FERRARA FE 2] 1390) 2 7575 1575 


MA-3-FE-028 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN CORONELLA 


SUPERIORE VALLELUNGA. 
PO FERRARA FE 25 2070 2] 2415 7415 
pa a SR 


MA-3-FE-029 LAVORI! DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO MARONCINA 


PO FERRARA FE 2] 140 2 1 680 1680 


MA-3-FE-030 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN CORONELLA PASTORA. 


PO FERRARA FE 2] soo0 2 2 880 2.850 


MA-3-FE-031 LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA LATO FIUME, E DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL 
— ____ FIUME PO IN FROLDO FOSSADALBERO 


PO FERRARA FE 27 150 2 1 440 1 440 
paio ee Ln le e resa 


MA-3-FE-032 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO SCOARO 


po 7 serrara TT TFET 2] 180 i "2100 zie TT 
TTMA-3-FE-D61 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PÒ DA FROLDO FRANCOLINO — 
—__—m—€T ACORONELLA SCUTELLARI RISCOE SII 

PO FERRARA FE 2° 1350 2° 1 575 ‘575 


MA-3-FE-062 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DA CORONELLA 
SCUTELLARI A FROLDO FOSSADALBERO 


PO FERRARA FE 4| 300 2; 3 000 3 000 
ri e — cin) na et iano diodi, o ca rico 
MA-3-US-001 LAVORI DI COSRTRUZIONE DELLA CURVA N 23 (VALLE) DI PONTELAGOSCURO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DI MAGRA DEL 
FIUME PO 
PO FERRARA FE 47 380 2 | 3800: 3 600 


MA-3-US-007 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO A TUTELA ARGINE MAESTRO ALLA CURVA N 23 V DI PONTELAGOSCURO 


——— mq rmrIerT[{(alAW[A[aUla(]1Î(@ eni ei on 
PO GERRE DE' CAPRIOLI CR 3 | 3500; 3 3000 3000; 


MA-3-CR-020 ‘LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN COMUNE DI GERRE DE 


PO ;GORO Ì; FE 3 | 10601 3] 1230. 1.230 


: — MA-3-FE-057 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO iN FROLDO 
L__y[CAPANNO 


‘PO | [Goro ese FE | 3] 540] 3] 6151 i Gis 


{ = MA-3-FE-059 ][LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN FROLDO 
L_________[MEZZANO A MONTE ABITATO DI GORO 


1 i 1 
iPO Ro = |] o 3] 13 025 | 025 
| MA-3-FE-060 | [LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN FROLDO 
IGORINO 
«PO GuaLTERI — i ! RE) RE ! 2 i 2] 4286! 4286] 


| MA-3-MO-015 *ILAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL'ARGINE MAESTRO DX DEL FIUME PO DA BORETTO A GUALTIERI IN 
!ICORRISPONDENZA DELLA S S_N 62 DELLA CISA 


PO | 7 [GUALTIERI \ 
PO 1 (GUALTIERI | RE 2 | 2300] (2 4 286 4286 


i MA-3-M0-016 1LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL'ARGINE MAESTRO DX DEL FIUME PO DA GUALTIERI A GUASTALLA IN 
: CORRISPONDENZA DELLA S S_N 62 DELLA CISA 


deo 


—_ 59 
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03 - Po da foce Lambro a Delta 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 CM RS 
io inica ico siediti, SE 
PO GUARDA VENETA RO 2 | 1785 2 785 7851 
“—— MA-3-RO-053 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO DELLE ARGINATURE DEL FIUME PO, FRA GLI STANTI 343-380 NEI COMUNI DI POLESELLA E GUARDA 
VENETA. 
PO GUARDA VENETA RO 4 | 1190 2 1190 1190 


MA-3-RO-076 COSTRUZIONE DEL DIAFRAMMA PLASTICO FRA GLI ST 330-336 NEI COMUNI DI POLESELLA E GUARDA VENETA 


PO {GUARDA VENETA RO ai na A 714 EZPII 
Ì KAGE 
MA-3-R0-078 — LAVORI PER LA RIPRESA DI EROSIONI SPONDALI IN FREGIO ALL ARGINE SX DEL FIUME PO FRA ST 354-356 iN COMUNE DI GUARDA 
VENETA 
RR 
PÒ GUASTALLA RE 23 250 2 ETA 4 286 
MA-3-M0-015 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL ARGINE MAESTRO OX DEL FIUME PO DA GUALTIERI A GUASTALLA IN 
CORRISPONDENZA DELLA SS N 62 DELLA CISA 
PO GUASTALLA RE 2, 2300 21) + 286 ‘4286 
slice Gi Piceni SETS ARES ATENE era ri, 
— MA:3-M0O-017 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL'ARGINE MAESTRO DX DEL FIUME PO DA GUASTALLA A LUZZARA IN 
CORRISPONDENZA DELLA S S_N 62 DELLA CISA È n 
PO TUZZARA TORE 3 2300 dI 3550 I 
MA-3M0-017 LAVORI DI RIALZO È RINGROSSO ARGINALE DELL'ARGINE MAESTRO DX DEL FIUME PO DA GUASTALLA A LUZZARA INC 
CORRISPONDENZA DELLA $ S_N 62 DELLA CISA di 
PO LUZZARA RE Ce 2 3100 * 4100 


MA-3-MO-024N LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL ARGINE MAESTRO DX DEL FIUME PO DA LUZZARA AL CONFINE MANTOVANO 


LUZZARA RE 2° E 3183 3183 
—_— __rr—__6&6 


MA-3-MO-025N LAVORI DI NEUTRALIZZAZIONE DI FONTANAZZI E INFILTRAZIONI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI CEMENTO BENTONITE 
SUL FIUME PO NEL COMUNE DI LUZZARA DA VALLE 30RGO PO AL CONFINE MANTOVANO 


v 
(9) 


PO MARTIGNANA DI PO CR 2° 250 2 250 250 


MA-3-CR-031 LAVORI DI RIALZO ARGINE MAESTRO DI PO FRA | COMUNI DI CASALMAGGIORE E MARTIGNANA DI PO 


le, MESOLIA FE 3Ì 210 41 280 280 
____________r_ 


MA-3-FE-052 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO PER EVITARE li PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI 
ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO DA FROLDO DEL DUCA A CORONELLA GARBINA. 


PO MESOLA FE cd | 30 4 «0° | X i : 480 
In ili ii ci i BEI PE ERI 


i) 


MA-3-FE-053 LAVORI Dî REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI. 
{ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX_ IDRAULICA DEL FIUME PO IN CORONELLA SPINEA 


PO , MESOLA i FE ; 3 1840; 4 2000] | 3 3000 | 


MA-3-FE-056 j LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BANCONE DI APPESANTIMENTO, PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI, 
ALL'UNGHIA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN CORONELLA ASINARA. 


I 


PO MESOLA i FE 3 90 3 1025Ì i j 1os1 
Cat rase i ii ___—6r—P————_—_______________________€ & —_________———————————————m—ttmm mr moii:I 

| MA-3-FE-058 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN FROLDO 
IFENILONE. 

PO | MESOLA FE 3] «60 3 6 850 | i aes: 3425, 
| ir ale la rire citi 

MA-3-FE-082 REALIZZAZIONE DI UN DIFRAMMA IN CLS ARMATO IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO A DIFESA DELL'ABITATO DI ARIANO 

FERRARESE 


COMUNI DI SORBOLO E MEZZANI 


SS ea © e a 
PO MEZZANI PR 300 PZONON 
irene miu] a é 
MA-3-PR-014 — LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIAVICA BALANO SULL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN LOCALITA BOCCA D ENZA NEI Ln N 
LLOMUNI DI SORBOLO E MEZZANI _ _______________________________ i 
Ì 


— 60 — 
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Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Locatizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 197 ‘98-99 CM RS 
PO MEZZANI PR 2] 8501 2: 850 “850 


MA-3-PR-015 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FRANCO ARGINALE E REALIZZAZIONE PISTA VIABILE IN SOMMITÀ ARGINE DX FIUME PO IN TRATTI — 
___—__ m_t_— SALTUARI DEL VI TRONCO DI CUSTODIA DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI PARMA IN COMUNE DI MEZZANI 


PO MEZZANI PR 3] 280. 2 2 800 "2800 


MA-3-PR-016 LAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN TRATTI SALTUARI NEL COMUNE Di MEZZANI 


PO MEZZANI PR 27 60. 2; 600 600 da 


MA-3-PR-017 LAVORI DI COMPLETAMENTO BANCHE ARGINALI IN DX DEL FIUME PO IN COMUNE DI MEZZANI 


PO MEZZANI PR 3] 100. 737, 1 000 1000 


MA-3-PR-018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO RIGURGITATO DEL TORRENTE PARMA FINO ALL'ABITATO DI COLORNO NEI COMUNI DI MEZZANI 


E COLORNO ue 
PO MEZZANI PR 4] 1900 4 7000 1 000 


MA-3-PR-019 LAVORI DI ADEGUAMENTO DIFESE ARGINALI IN DX DEL TORRENTE PARMA ALL INNESTO CON L ARGINE MAESTRO DI PO NEL TRATTO 
—T_____—u E  « -INTEGGIANTE L'ABITATO D! MEZZANO SUPERIORE IN COMUNE DI MEZZANI 


PO —— MONTICELLI D'ONGINA PC 4° 100 3 1000 — TT 000 


MA-3-PC-005 — LAVORI DI COMPLETAMENTO DIFESA RADENTE IN SPONDA DX FIUME PO IN LOC S NAZZARO NEL COMUNE DI MONTILCELLI D'ONGINA 


PO MONTICELLI D'ONGINA PO 4° 100 72 1000” ‘1000 


MA-3-PC-021 LAVORI DI COMPLETAMENTO DIFESA SPONDALE DI MONTICELLI D ONGINA A VALLE DELLO SBARRAMENTO DI ISOLA SERAFINI 


Lor  ———_—_—_— —__—_____— 
PO MONTICELLI D'ONGINA PC 2° 3000 2 1000 1.000 


MA-3-US-00SN LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CURVA N48 BIS DANNEGGIATA DALLA PIENA IN COMUNE DI MONTICELLI D:ONGINA. 


PO MOTTEGGIANA MN 3; 6667 3, 6 667 3333, 666 2668 


MA-3-MN-001 1 REALIZZAZIONE DI SAGOMA ARGINALE DEFINITIVA MEDIANTE RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINE MAESTRO INDX PO TRONCHI DI 
CUSTOD!A N_11-12 (TABELLANO-VILLA SAVIOLA) 


PO MOTTEGGIANA MN 4 | 5000: 4; 5000 5 000 


cc SII inn inzio ui 
MA-3-MN-901 2 REALIZZAZIONE DI SAGOMA ARGINALE DEFINITIVA MEDIANTE RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX PO TRONCHI DI 
CUSTODIA N_11-12 (TABELLANO-VILLA SAVIOLA) 


PO MOTTEGGIANA MN ‘3] 200Ì [3]; 2.000 2000, 
Li ' 


MA-3-MN-002 1 LAVORI DI DIAFRAMMATURA IN TERRA STABILIZZATA IN DX PO- TRONCHI DI CUSTODIA N 11-12 (TABELLANO VILLA SAVIOLA) 


PO i MOTTEGGIANA i MN 4 1381 4 | 1333. Î 1333; 
, 4 ‘ ii 
TI fe ceo seo vmqdo == dt TmoOTTtEeoAEO eo TE*0_AT  TERE=TEERSEZEEETE.ETES 
MA-3-MN-002 2 (LAVORI DI DIAFRAMMATURA IN TERRA STABILIZZATA IN DX. PO- TRONCHI DI CUSTODIA N 11-12 (TABELLANO VILLA SAVIOLA) 
tenia rr Ten 
PO ; MOTTEGGIANA ji MN Î i 4 | 500Ì (4 | 500 i i 500 
MA-3-MN-003 CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DI DIFESE IN PIETRAME A PRESIDIO DI SPONDE IN FROLDO IN DX. PO TRONCHI DI CUSTODIA N 11-12! 
(TABELLANO VILLA SAVIOLA) ; 


PO: — 1 (OSTIGLIA i MN 2] 1000] i 2 1 000 1000] Î 


"— MA-S3-MN-027 LAVORI DI SU PER LA DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE MAESTRO IN SX. DI PO A VALLE DEL PONTE FERROVIARIO DI OSTIGLIA. 


e e —  ——__——————____myÉ 


PO OSTIGLIA MN 3] 115° 2; 1150 1150 PR 
e eee ee» _— —_——_ _ ———— e e uu DI 
MA-3-US-004 —"LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FIUME PO NELLA ZONA DI OSTIGLIA ALLE CURVE N 6 (VALLE) DI OSTIGLIA E N 5 (VALLE ) DI PIEVE DI 
«CORIANO y I] 


— 61 — 
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03 - Po da foce Lambro a Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘9596 ‘97 ‘9899 cm RS 
PO PIACENZA PC 4; 2000 2 2950 2950 
U 


“ MA-3-PC-002 LAVORI DI COSTRUZIONE DIAFRAMMI AL PIEDE DELL'ARGINE MAESTRO IN DX FIUME PO IN LOCALITA C NA CASABELLA 


PO PIACENZA PC 4 240 4 240 240 


MA-3-PC-010 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DIFESA IN DX PO ZONA BORGOFORTE NEL IV COMPRENSORIO IDRAULICO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 


Fo ——— sa — TR 7 3 306 i 
ARC ORI FE NERO FONDI PESO OI TRATTO DELIARE RE ERO NON FI PO ION 
COMUNE DI PIACENZA ZONA FRONTE DELLA CITTA 
2") are’ ln 790 
TRAEFCHE — LAVORI GI RIASSETTO E RICARICA SISTEMA DIFENSIVO RADENTE IN SPONDA DX FIUME FO i TERRITORIO DEL COMUNE DI PIACENZA 
so ea e gr a po io “ 
TUKEFETN TAVORI DI RIALZO DELL'ARGINE AESTRO IN DX FIUE PO NEL QUARTO COMPRENSORIO DEL GIACONDARIO DRAUUICO DI PIACENZA” 
i n. PERL ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO IN COMUNE DI PIACENZA 
her Pa gg ge a 3000 
"RSFOGEN O LAVORI URGENTI PER COSTRUZIONE DIAFRAMMA AL MEDE SELL ARGINE IN GX FU PO IN LOCALITA © Na MEZZANINO PUSTERIA 
COMUNE DI PIACENZA SA bl ; = 
per "> five arconino “ima “4° ao = do OT 
TRASI" TAVORI FER LA REALIZZAZIONE DELLE DIFESE SPONDAUI E DEI FROLDI RICOSTRUZIONE DEI FRANGHI ARGINALI E COSTRUZIONE _ 
_m___ DELLA BANCA TIPO IN DX PO TRAISS GG 188-218 IN COMUNE DI QUINGENTOLE E PIEVE DI CORIANO 
ie end i 7 EDS 
FE TT Fenice T°C TTIS 3 7350 T3SO 
“ MA-3-US-009 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO AD EVITARE DISALVEI ALLE CURVE N 6 DI OSTIGLIA E N 5 DI PIEVE DI 
PO POLESELLA RO 2] 17688 20 1785 1785 
— —————__ 
PO essa GC Te FT = ET i 
| MA3RO076 ‘COSTRUZIONE DEL DIAFRAMMA PLASTICO FRA GLI ST 330-336 NEI COMUNI DI POLESELLA E GUARDA VENETA 
PO CORAGGIO ENEL EEE] 
ne e Li RES ASSI so 


———— fg rr rr9rtt@.@’s1@-@i-‘ii iii siii iii iii ci 
| MA-3-PR-001 * LAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE MAESTRO E REALIZZAZIONE BANCHE ARGINALI DEL FIUME PO IN TRATTI SALTUARI NEI 1 
«COMUNI DI POLESINE E ZIBELLO 


PO | (POLESINE PARMENSE PR: 2] 160 2 1800] { i ] 1 1800, Î 


il 
i _—__—__—_—_—_—_________———————_- 


1 MA-3-PR-002 "LAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN LOCALITA FRONTE S FRANCA NEL COMUNE DI POLESINE } 
lc iii il dell cc deo —_cei ii le 


PO 1 POLESINE PARMENSE PR 2 | 2167 2 | 31501) | 31501 Î e E sn 
tt 3 nc"! . MIS IR | db e e i 


i MA-S-PR-006 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FRANCO ARGINALE IN DX DEL FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO TRA FOCE ONGINA E FOCE TARO 
NEI COMUNI DI POLESINE, ZIBELLO E ROCCABIANCA 


PO POMPONESCO MN 4| 225 4 2250| ' | dr 
a pedi ai rt ci iii nen] 


MA-3-US-019 —LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO A PROTEZIONE ARGINE MAESTRO ALLA CURVA N 21 DI POMPONESCO” LEN 


PES, pa 


16-3-1996 
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03 - Po da foce Lambro a Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggrormamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95:96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
QUINGENTOLE MN 4 4 000 4000 4000 


MA-3-MN-004 


4 


——_—————_———_—_—_——_—_—_—_—_————————_—m_ltm—___—_—_——————É_t—_mn __——_ty—m_—Ò ————_—_—_—_—_—_—_——_— 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE DIFESE SPONDALI E DEI FROLD!I RICOSTRUZIONE DEI FRANCHI ARGINALI E COSTRUZIONE 
DELLA BANCA TIPO IN DX PO TRA ISS GG 186-218 IN COMUNE DI QUINGENTOLE E PIEVE DI CORIANO 


MA-3-US-011 


v 


(o) 


t 


MA-3-US-013 


v 


(o) 


MA-3-US-015 


PO 
MA-3-MN-028 


PO 


QUINGENTOLE “MN 4] 850 4 8 500 8500 
TAVORI Di SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO AD EVITARE DISALVEI N LOC PAREROLO —— 

QUINGENTOLE MN 4] 4800 4] +80 7 “4800. 
AA Ao EER MIS | È ui eri aa VE 
LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO AD A PROTEZIONE ARGINE MAESTRO NEL TRATTO FRONTEGGIANTE 
L'ABITATO DI QUINGENTOLE 

QUINGENTOLE MN 4° 700 4 ; 7 000 7 000 


LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO A PROTEZIONE ARGINE MAESTRO NEL TRATTO FRONTEGGIANTE L'ABITATO 
DI SABBIONCELLO 


REVERE MN 900 900” 


2. 


_—_.- 


LOCALITA MAZZONA TRA | SS GG 258-262 IN COMUNE DI REVERE {MN} 


REVERE MN “a 90 4 RESù RE 


MA-3-MN-070 


| 


PO 


MA-3-FE-063 


MA-3-FE-065 


v 
(S] 


MA-3-FE-070 


"v 
(©) 


MA-3-FE-077 


v 
o 


MA-3-FE-090 


v 


(0) 


MA-3-PR-003 


RIPROFILATURA E PROTEZIONE DELLA CURVA N° 7V IN CORRISPONDENZA DELLA STRETTOIA DELL ISOLA BOSCHINA TRA REVERE E 
BONIZZO (FRA 1 SS GG 251-267) 


FE 


2 


To 2° 2430 2 2 835 2 835 


LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL ARGINATURA IN OX IDRAULICA DEL FIUME PO DA CORONELLA RUINA A 
CORONELLA ZOCCA 


FE 


Pi) 


O) 2, 380 2: 1155, 1 155 


Lrrtettetr. ef — i__—_____k 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO IN CORONELLA DAZIO 


FE 


b] 


O) 27 1350 


—elr—__e 


LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO DA CORONELLA GUARDA A 
CORONELLA RIVA 


1522 1522 


2| 


FE 


P:] 


(e) 1500 1500: 


i 


2, 4} 


LAVORI DI RIPRISTINO DELLA DIFESA DELL'ARGINATURA DX DEL FIUME PO NEI FROLDI UNITI 


— FE 3] 8285 "3 


REALIZZAZIONE DI UN DIFRAMMA IN CLS ARMATO, IN OX. IDRAULICA DEL FIUME PO A DIFESA DELL'ABITATO DI GUARDA. | 


e) 8910: 


b:] 


Te] 


t ' li 


REALIZZAZIONE DI UN DIAFRAMMA IN TERRA STABILIZZATA PER EVITARE IL PERICOLI DI! FONTANAZZI E SORTUMAZIONI IN DX H 
IDRAULICA DEL FIUME PO IN LOCALITÀ FROLDI UNITI | 


i Zi 
FE .:3| 2980 3] 1920Ì i 
—__ _— 1 


_rrtTrT_rT_—t—t_T—————_@@(@(’i rl lu@iò@-iiaizii TE inte nt; 
LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA LATO FIUME, E DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA, DANNEGGIATE DALLA PIENA DELLA PRIMA 
DECADE DI NOVEMBRE 1994 DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN ARGINE TRAVERSANTE - IV TRONCO DI 
CUSTODIA - COMUNE DI RO (FE) 


i FE 3] 440° 3] 7600 


LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA. LATO FIUME, E DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DANNEGGIATE DALLA PIENA DELLA PRIMA 
DECADE DI NOVEMBRE 1994 DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO IN FROLDO ZOCCA - IV TRONCO DI CUSTODIA - 
COMUNE DI RO (FE) 


2 


(o) 19201 


RO 3600, Ì 


ROCCABIANCA PR 27 160° 2] 16001 1605 — TN 


LAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN LOCALITA FRONTE STAGNO NEL COMUNE DI ROCCABIANCA. 


63 


Serie generale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


03 - Po da foce Lambro a Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 


Localizzazione CL Importo Ci Importo 195/196 97 ‘98-99 cm RS 


le] ROCCABIANCA PR 2 2167 2 2.150 2 150 


— MA-3-PR-006 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FRANCO ARGINALE IN DX DEL FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO TRA FOCE ONGINA E FOCE TARO 
NEI COMUNI DI POLESINE ZIBELLO E ROCCABIANCA 


v. 


Ì 


PO ROCCABIANCA PR 4 | 40 4 400 n 400 

“ MA-3-PR-007 — LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA CHIAVICA DEI RAMI E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA SAGOMA ARGINALE DI PÒ IN COMUNE DI 
ROCCABIANCA 

Po ROCCABIANCA PA 4 3004 300 300 


MA-3-PR-008 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PISTA VIABILE DI SERVIZIO IN SOMMITA ARGINE DX FIUME PO E TRATTO RIGURGITATO ARGINE SX 
FIUME TARO IN COMUNE DI ROCCABIANCA 


lo] ROCCABIANCA PR 4 175 4 175 175 


v 


MA-3-PR-009 LAVORI DI RIPRISTINO PISTA VIABILE DI SERVIZIO IN SX CAVO RIGOSA NUOVA NÉI COMUNI DI ZIBELLO E ROCCABIANCA. 


PO ROTTOFRENO PC 37 100 3 5.000 — 5000 


"" MA-3-PC-008 — LAVORI DI RIALZO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX FIUME PO NEL SECONDO COMPRENSORIO DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI 
PIACENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA PREVISTA DAL PIANO SIMPO_IN COMUNE DI ROTTOFRENO 


PO ROTTOFRENO PC 4| 250 2 2 500 _ 2 500 


MA-3-PCD168 = LAVORI DI RIPRESA FRANA RICARICA RICOSTRUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DIFENSIVO IN SPONDA DX FIUME PO NEL — 
TERRITORIO DEL COMUNE DI ROTTOFRENO 


PO ROTTOFRENO - PC 3] 3 "10500 10 500 
CALENDASCO Para: nti 


© MA-3-PC-36N LAVORI DI DEMOLIZIONE COMPLETA DI N 31 CHIAVICHE E COSTRUZIONE DI UN UNICO COLLETTORE DI RACCOLTA DELLE ACQUE CON 
_—_———m—m— PON  EZIAMENTO DELLA CHIAVICA D! INTERCETTAZIONE DELL ARGINE MAESTRO NEI COMUNI DI ROTTOFRENO E CALENDASCO 


PO ROTTOFRENO - PC 4 4, + 506 4 500 
CALENDASCO { NOR ATI 


MA-3-PC-38N LAVORI DI DEMOLIZIONE COMPLETA DI N 31 CHIAVICHE E COSTRUZIONE DI UN UNICO COLLETTORE DI RACCOLTA DELLE ACQUE CON 
POTENZIAMENTO DELLA CHIAVICA DI INTERCETTAZIONE DELL ARGINE MAESTRO NEI COMUNI DI ROTTOFRENO E CALENDASCO 


v 


O SAN BENEDETTO PO MN 3 | 6 667 3 | 6 667 3333 666 2668 


MA-3-MN-001 1 REALIZZAZIONE DI SAGOMA ARGINALE DEFINITIVA MEDIANTE RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX PO TRONCHI DI 
CUSTODIA N 11-12 (TABELLANO-VILLA SAVIOLA) 


PO SAN BENEDETTO PO MN 4] 500 47 5 000 5000 


si pae Coni Tonale si dia i e Sin dn dinanzi dm » Vela ESSA 


MA-3-MN-001 2 ‘REALIZZAZIONE DI SAGOMA ARGINALE DEFINITIVA MEDIANTE RIALZO E RINGROSSU DELL'ARGINE MAESTRO INOX PO TRONCHI DI — 
im ouSTODIA N 11-12 (TABELLANO-VILLA SAVIOLA) 


‘PO Fa SAN BENEDETTO PO : MN 13 | 200 31 20001 2.000. 
Peo diante Ma A ES 
1 MA:3-MN-0021 |ÎLAVORI DI DIAFRAMMATURA IN TERRA STABILIZZATA IN DX. PO- TRONCHI DI CUSTODIA N 11-12 (TABELLANO VILLA SAVIOLA) 
e; A 
PO | SAN BENEDETTO PO MN 14 1333 4 1333] | 1333: 
(loci ele led aLe | RE ee SE, 
{T MA-3-MN:002.2 i (LAVORI DI DIAFRAMMATURA IN TERRA STABILIZZATA IN DX. PÒ. TRONCHI DI CUSTODIA N 11-12 (TABELLANO VILLA SAVIOLA) \ 
| PRE 
‘PO | ISAN BENEDETTO PO I MNT 4 501 ‘04 | 500’ i 500 
' i | 
MA-3-MN-003 1 CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DI DIFESE IN PIETRAME A PRESIDIO DI SPONDE IN FROLDO IN DX PO TRONCHI DI CUSTODIA N 11-12' 
| (TABELLANO VILLA SAVIOLA) x 
PO 1 {SAN DANIELE PO » CR ba 3 3 000 3; 3000' 30001 
li 


TOO —_————_—_———_—————@—@ 
MA-3-CR-022 IRSERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN COMUNE DI S DANIELE PO 


! 


—— e e °° °C C<«<r”——————+—6 


lo) SAN DANIELE PO CR 1 4] 200. 4: 1 500 1.500 1 
a 


v 


TTT n————————_——___—_—_—_—_m———_——_—_m____tttÒ—_ —t—__———————m——————m——m—#<CT_ 
MA-3-CR-025 , ILAVORI DI DIAFRAMMATURA ARGINE MAESTRO FIUME PO IN COMUNE DI S DANIELE PO ! 


ae, e 


16-3-1996 


03 - Po da foce Lambro a Delta 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n: 64 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggromamento 

Localizzazione CL Importo CL Importo 19596 ‘97 ‘98-99 cM RS 
=) SAN DANIELE PO CR 6.000 ; 5500 è 300” 
595. n 41 Ar 5500 
" MA-3-CR-026 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA CLASSIFICA IN 2° CATEGORIA DELLE ARGINATURE A DIFESA DELL'ABITATO DI SOMMO CON PORTO 
Sr IN COMUNE DI S DANIELE PO 
PO SAN DANIELE PO CR 3 500 in 3 500 


T MA-3-US-018 


77 MA-3-PC015 
PO 

MA-3-US-009 
PO 


 MA-3-US-010 


PO 


MA-3-PROT1 


PO 


MA-3-PR-013 


PO 


MA-3-PR-022 


‘PO 


I MA3-US-017 
L_——_tmtkn——@ 


«PO I 


i il 


MA-3-PR-014 I 


PO 


| MA-3CR015 1 
lino 
PO Î 
(ATI RIO 

MA-93-CR-018 
ASI 
PO I 


MA-3-CR-023 


I ' 


"SERRAVALLE A PO 


N Sa 


LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO A PROTEZIONE ARGINE MAESTRO ALLA CURVA N 35 DI ISOLA PESCAROLI 


SARMATO PC 4 150 2 1 500 "1500 


I 
REA I 


LAVORI DI'DEMOLIZIONE È RIFACIMENTO DELLA CHIAVICA DI BONIFICA SITA IN LOCALITÀ CASINO BOSCHI IN COMUNE DI SARMATO 


SARMATO PC 500 2000 


La ur 
LAVORI DI RIALZO ARGINE MAESTRO IN DX FIUME PO NEL PRIMO COMPRENSORIO DEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI PIACENZA PER 
L'ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA PREVISTA DAL PIANO SIMPO IN COMUNE DI SARMATO — 


2 2.000 


SARMATO PC 4, 50 2: 500 500 
Ul 4 
ri i ES LZA ZE ai 
RIASSETTO E RICARICA SISTEMA DIFENSIVO IN SPONDA DX FIUME PO 
"SERRAVALLE A PO MN 4° 2350 3,00 2350 2.350 


i 


LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO AD EVITARE DISALVE! ALLE CURVE N 6 DI OSTIGLIA E N 5 DI PIEVE DI 
CORIANO 


MN 


LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO AD EVITARE DISALVE! IMMEDIATAMENTE A MONTE DI SERRAVALLE A PO 


SISSA PR 4, (90 4; 1.006 1000 
LAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE MAESTRO DI PO NEI TRATTI SALTUARI DEL COMUNE DI SISSA. 
SISSA PR 100 


4 } 100 4 | 100‘ 


LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA CHIAVICA DI TORRICELLA SELL'ARGINE MAESTRO DI PO IN COMUNE DI SISSA. 


SISSA PR 2 | 400 2: 400 400. 
I 


LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FRANCO ARGINALE IN DX. DEL FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CHIAVICA DI TORRICELLA 
PARMENSE E LA LOCALITA CASE MARTANI DI COLTARO IN COMUNE DI SISSA 


SISSA | PR 4 | 2500 ,4 | 2.5001 I 


laccm—B_$8E 
LEE 5 III 
*LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEI. FIUME PO A PROTEZIONE ARGINE MAESTRO DEL TRATTO FRONTEGGIANTE L'ABITATO 


:DI TORRICELLA P SE 
{_ PR, 4 300 ;2 300) 
; i | 
lor——_—____—_TT——___Émm 


ILAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIAVICA BALANO SULL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN LOCALITA BOCCA D'ENZA NEI 
COMUNI DI SORBOLO E MEZZANI 


[TR] 4] 12501 "2 1 250ì 1250] 
, ti Li ri Ul ti 


:LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIAVICA SUL COLATORE RIGLIO IN COMUNE DI CREMONA 


[SPINADESCO [i CR: (3 3000) {3 24001 i 2.400 
Ù ' di CS I 


]LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN GOMUNE Di SPINADESCO 


2500! 


re ee 


«SORBOLO ) 300 f 


SPINADESCO Î 
n rr cai 


4] 2.500 | 


RENEE TE 

ISPINADESCO i CR 4 1250ì i 
= 2 

fe e 

LAVORI DI DIAFRAMMATURA ARGINE MAESTRO FIUME PO NEI COMUNI DI CREMONA È SPINADESCO VA 4 


lr ee e e LL Pr Spr, 


— 65 — 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


03 - Po da foce Lambro a Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 cM RS 
seno siii che ciudad cita — toi Ito hiai Io I58 i Greche Eo0 
PO STAGNO LOMBARDO CR 3° 200 3] 7 500 1 506 
ir ri n ine Acenta fto sd iii e IA 
MA:3-CR021 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME PO IN COMUNE DI STAGNO 
LOMBARDO > É 
PO «STAGNO LOMBARDO CR 47 300 4 I 2 600 2 600 


Ei io | pre iii pierre SS 


MA-3-CR-024 LAVORI DI DIAFRAMMATURA ARGINE MAESTRO FIUME PO IN COMUNE DI STAGNO LOMBARDO 


PO (STIENTA RO 3; 830 2] 8 330 8.330 
eri . cotto tric tà 


MA-3-RO-052 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FROLDO IN SX. DEL FIUME PO FRONTALMENTE L'ABITATO DI STIENTA FRA GLi STANTI 192-205, 
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI 


PO SUSTINENTE MN 47 200 4 2 000 2.000 


SUSTINENTE (MN) 


PO SUSTINENTE MN 371000 31 1000 % 1 000 


MA-3-MN-055 — LAVORI PER LA DIFESA DELLA SPONDA SINISTRA DI PO A MONTE E A VALLE DELLA CURVA DI NAVIGAZIONE N 1 IN LOCALITÀ 
SACCHETTA DI SUSTINENTE 


PO SUSTINENTE MN 4° 1500 4 1 500 î: 1500 


" MA-3-MN-061 — RIPRISTINO DELLA ZONA A TERGO DEL PENNELLO DI PO IN LOCALITA SACCHETTA IN COMUNE DI SUSTINENTE 


cesare, ital RESET 
PO SUSTINENTE MN 4j ‘200 4 12 000 72000 


MA-3-US-012 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO AD EVITARE DISALVE! NELLA ZONA DI LIBIOLA 


PO SUSTINENTE MN 4 | 9000 4: 9 000 9.000 


MA-3-US-014 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO NELLA ZONA DI SUSTINENTE 


PO SUSTINENTE MN 4| 850° 4° 8 500 8 500 
n iii REI A 

MA-3-US-016 —LAVORIDI SISTEMAZIONE ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO ALLA CURVA B 1 V DI SACCHETTA 
FO EUZZARA “N 3° 667 31 6 687° 3333 666 2668’ 


, 
—___ —— ————_____—_—_—___- 


MA-3-MN-001 1 REALIZZAZIONE DI SAGOMA ARGINALE DEFINITIVA MEDIANTE RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX PO TRONCHI DI 
CUSTODIA N 11-12 (TABELLANO-VILLA SAVIOLA) 


PO SUZZARA MN ‘4 500. 4] 5.000: 5 000 
i pale ee 


MA-3-MN-001 2 REALIZZAZIONE DI SAGOMA ARGINALE DEFINITIVA MEDIANTE RIALZO E RINGROSSO DELL'ARGINE MAESTRO IN DX PO TRONCHI DI 
CUSTODIA N 11-12 (TABELLANO-VILLA SAVIOLA) 


PO SUZZARA MN 3| 20001 3] 2.000] i 2.0001 


i 
3 MA-3-MN-002 1 ILAVORI DI DIAFRAMMATURA IN TERRA STABILIZZATA IN DX. PO- TRONCHI DI CUSTODIA N 11-12 (TABELLANO VILLA SAVIOLA) 


SUZZARA i Mc 4] 1.334 | | 13341 | | al 


MA-3-MN-002 2 LAVORI DI DIAFRAMMATURA IN TERRA STABILIZZATA IN DX. PO- TRONCHI DI CUSTODIA N 11-12 (TABELLANO VILLA SAVIOLA) 


PO TORRICELLA DEL PIZZO CR è 2 | 3000! 2 3000! 3000 i 


MA-3-CR-014 LAVORI DI RIALZO RINGROSSO ARGINATURA MAESTRA DI PO TRA TORRICELLA DEL PIZZO E ISOLA PESCAROLI NE! COMUNI DI GA 
TORRICELLA DEL PIZZO MOTTA BALUFFI E S DANIELE PO 


v 
(e) 


PO TORRICELLA DEL PIZZO CR 31 1300: 3] 13001 13001 
ultrà mita : 
MA-3-CR-027 —LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SCARPATE A FIUME DELL'ARGINE MAESTRO DI PO FRONTEGGIANTE L'ABITATO DI , 
TORRICELLA DEL PIZZO (CR) 


"06 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


03 - Po da foce Lambro a Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL importo CL importo ‘95/96 ‘97 ‘98-99 CM RS 

ene A N SII È Ari cene d - 
PO TORRICELLA DEL PIZZO CR 3° 300 3 3000 3000 
" MA:3-CR-028 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SCARPATE A FIUME DELL'ARGINE MAESTRO DI PO IN LOCALITÀ CANTONI IN COMUNE DI — 

TORRICELLA DEL PIZZO (CRI ht 
PO VILLANOVA SULL'ARDA PC 2 21 3.000 3.000 as 

MA-3-PC-39N—"LAVORI DI ADEGUAMENTO PIANO SIMPO DELLA SAGOMA ARGINE MAESTRO FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL TORRENTE 

ARDA E LA ZONA DI RIGURGITO DEL TORRENTE ONGINA 

PO ZIBELLO PR 4; 2500 4, 2 500 IR Di PRIORE 2 500 
i 


“ MA-3-PR-001 


Ù 


LAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE MAESTRO E REALIZZAZIONE BANCHE ARGINALI DEL FIUME PO IN TRATTI SALTUARI NEI 
COMUNI DI POLESINE E ZIBELLO 


ZIBELLO PR 2° 2167 2 1201 1201 


LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FRANCO ARGINALE IN DX DEL FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO TRA FOCE ONGINA E FOCE TARO 
NE! COMUNI DI POLESINE ZIBELLO E ROCCABIANCA. 


ZIBELLO PR 4 175 175 175 


LAVORI DI RIPRISTINO PISTA VIABILE DI SERVIZIO IN SX CAVO RIGOSA NUOVA NEI COMUNI DI ZIBELLO E ROCCABIANCA, 


"427121 74.840 152.489” 


si 507.012 141.564 "77.630 — 60,489 


141 564 77630 60489 


427121 


03 - Po da foce Lambro a Delta "507.012 


EC@]) > 


Serie generale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


04 - Po Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
PO COMUNI INTERESSATI RO 4] 11900 4 11 900 a î1 900 
a ent ni ea = 


MA-3-RO-021 RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE AFFERENTI L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PIENA. 


PO COMUNI INTERESSATI RO 4 2380 3 2.380 2380 


MA-3-RO-077 LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTE DI SERVIZIO DANEGGIATE DAL TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DURANTE IL SERVIZIO DI RIENA 


DEL FIUME PO 


PO ADRIA RO 4 | 2856 3 2856 2 856 


MA-3-RO-008 LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN DIAFRAMMA FRA GLI STANTI 522-525 IN LOCALITA CAVANELLA PO IN COMUNE DI ADRIA 


PO ADRIA RO 4T 6564 3 6 664 6 664 


7MA-3-R0-009 — LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN DIAFRAMMA FRA GLI STANTI 511-517 IN LOCALITA MAZZORNO SX IN COMUNE DI ADRIA 


PO © ADRIA RO 21 249 2, 2 499 ‘2.499 
precoce dle 


" MA-3-R0-010 LAVORI PER IL RIALZO E IL RINGROSSO DELLE ARGINATURE DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 509-513 IN LOCALITA MAZZORNO SX IN 
—_ COMUNE DI ADRIA 


PO ADRIA RO 2] 1190 2 1190 © 1190 


" MA-3ROD11 LAVORI DI S U PER IL RIALZO E IL RINGROSSO DELLE ARGINATURE DEL FIUME PO FRA GLI STANTI 524-527 IN COMUNE DI ADRIA. 


PO ADRIA RO 3] 4760 3 4 760 4760 


MA-3-RO-016 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO E DELLE ARGINATURE DELLE ANSE DI CORBOLA E BOTTRIGHE NEI COMUNI DI CORBOLA. 
PAPOZZE ED ADRIA. LOTTO B 6° STRALCIO 


PO ADRIA RO 37 4760 3] 4 760 4760 

——__—__——_—_—-. ——T — — —— ————6 w_——_ E OB e  _  ___.____ LL... 
MA-3-RO-016 —LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO E DELLE ARGINATURE DELLE ANSE DI CORBOLA E SOTTRIGHE NEI COMUNI DI CORBOLA 
———__m PAPOZZE ED ADRIA LOTTO B 6° STRALCIO 


PO ARIANO NEL POLESINE RO 357 298 3] 2981 298 
DAN SASA A SII PNE 


MA-3-R0-013 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA E SCARPATA A FIUME DELL'ARGINE SX. DEL PO DI GORO FRA GLI STANTI 160-165 IN COMUNE 
DI ARIANO POLESINE 


PO ARIANO NEL POLESINE RO 4 Î 28 4 Î 298. 298 
———+— —_——— ym—_——————m—m—_————_—————— _t———_—r_—_———m—TyT T TT —m_€@———————— —+è41111+ÈÉÈÉ+Èì61 
MA-3-RÒ-014 7 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA BANCHINA E SCARPATA A FIUME DELL'ARGINE SX. DEL PO DI GORO FRA GLI STANTI 93-95 IN COMUNE DI 
ARIANO POLESINE 
PO ARIANO NEL POLESINE RO: 3] 300 3 4000] 40001 
borsoni zi SET I a pi] ni OE SINO EE SII IRE SEN 


MA-3-RO-094 LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN DIAFRAMMA, IN SX PO DI GORO, FRA ST 30-33 DI FRONTE ABITATO DI ARIANO POLESINE IN 
P—————_—mm————————_——€< COMUNE DI ARIANO POLESINE 


"deli Sire 
PO 1 IBERRA si re ) 13 630. 3 369] i 369 
| MA-3-FE-044 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORÒ IN CORONELLA SOARIA 
IGIGLIOLI 


PO ERA 1 FE | [2] 1950 4] 2.440) | Î I 2.440 


[MASFE949 |; »*LAVORI DI RIALZO DELLA SOMMITA E DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME 
"PO DI GORO DA CORONELLA ROMUALDI A FROLDO BROGNATTI 


è 


PO 1 BERRA I FE 14 1052' (4 2.233: 2.233, 
I {1 Ù , Ù 


ZZZ 
1 MA-3-FE.083 REALIZZAZIONE DI UN DIAFRAMMA IN TERRA STABILIZZATA PER EVITARE iL PERICOLI DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI IN DX. 
IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN LOCALITA FROLDO GIGLIOLI E CORONELLA POMARI 


PO. BERRA ca FE i {4] 15991 4] 1927) ATTR 
_—_ r__—yT e 


latine ri I n (la iii 
MA-3-FE084 REALIZZAZIONE DI UN DIAFRAMMA IN TERRA STABILIZZATA PER EVITARE ll PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI INOX __ < 
IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN LOCALITÀ FROLDO STREMENDI E CORONELLA ROMUALDI 


16-3-1996 


04 - Po Delta 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL importo CL Importo 195-196 97 ‘98-99 cm RS 
POT SERRA FE 3 540 3] Da 615 
© MA:3-FE-093 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN FROLDO GRIFFA 
ni DANNEGGIATE DALLA PIENA DELLA PRIMA DECADE DI NOVEMBRE 1994 - Vi TRONCO DI CUSTODIA - COMUNE DI BERRA. 
PO CONTARINA RO 4, 4600 4; 37 600 È 47 600 
rendi vini 
MA-3-RO-022 — LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E REGOLAZIONE DEL PO DI MAISTRA 
PO CONTARINA RO 31 350 3, 7.500: 3 500 ì 
È decina Sì Ì tasto line 
MA-3-RO-037 —LAVORI DI COSTRUZIONE DI DRENAGGIO A CAMPAGNA DELL ARGINE SX DEL PO DI VENEZIA FRA GLÌ STANTI 590-625 NEL COMUNE DI 
CONTARINA 
PO CONTARINA RO 4 1900 4, 1 900 "ci 1900 
MA-3-R0-038 LAVORI DI DRAGAGGIO DEL BONELLO DI CONTARINA UBICATO FRA GLI STANTI 566-570 DELL ARGINE SX DEL PO DI VENEZIA NEL 
—_ COMUNE DI CONTARINA E TAGLIO PO si 
PO © CONTARINA RO 37 350 3° 3 500 nu 3 500 
MA-3-RO-d41 "LAVORI DI COSTRUZIONE DI BANCONE A CAMPAGNA DELL ARGINE SX DI PO DI VENEZIA FRA GLI STANTI 563-580 IN COMUNE DI 
_ CONTARINA co o 
PO — © CONTARINA RO 377 6558 3g 688 655 
"" MA:3-RO-065 LAVORI PER LA RIPRESA DI EROSIONI SULLA SCARPATA A FIUME DELL ARGINE SX PO DI VENEZIA FRA ST 567-569 IN TRATTI SALTUARI 
SARE IN COMUNE DI CONTARINA _ 
PO CONTARINA RO 3 9350 37 650 950 
" MA-3-R0-086 — LAVORI PER LA RIPRESA DI EROSIONI SULLA SCARPATA A FIUME DELL ARGINE SX DEL PO DI MAISTRA, FRA ST 632-649 iN TRATTI 
SALTUARI IN COMUNE DI CONTARINA 
PO CORBOLA RO 30 ai 3° 3760 4760 
tirati parto dira a iaia Merlin Lit aaa 
“ MA:3-R0-016 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL ALVEO E DELLE ARGINATURE DELLE ANSE DI CORBOLA E BOTTRIGHE NEI COMUNI DI CORBOLA. 
PAPOZZE ED ADRIA. LOTTO B 6° STRALCIO 
PO CORBOLA RO 3, 4760 37 ‘760 4760 
DI 
A-3-RO-016 —"LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL ALVEO E DELLE ARGINATURE DELLE ANSE DI CORBOLA E BOTTRIGHE NEI COMUNI DI CORBOLA. 
PAPOZZE ED ADRIA LOTTO 8 6° STRALCIO 
PO CORBOLA RO 3 7140 3 7140! 7 140 
MA-3-RO-019 —COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA FRONTE ABITATO DI CORBOLA IN DX PO DI VENEZIA FRA GLI STANTI 26-27 
Ù sr 
ei 
PO ‘CORBOLA RO 3 2360 41 23 8001 | i 23 800} 
' Î 
1 MA-S-R0-020 ‘COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO REGOLATORE DEL PO DI GORO | 
fee 
| SASA "Cas | 
«PO ICORBOLA 2 . 12 2.000 ) : 2000 
li Ù i 
[E CI | 
1 MA-3-RO-09SN LAVORI DI RIALZO DELLA DIFESA A DOPPIA FRONTE IN OX PO DI VENEZIA IN COMUNE DI CORBOLA I 
SR ES 
asini tai lie 
PO IGORO FE 3 | 2520) 13 2.870] 28701 i 
' poi 4 È 
ie re ius i 
reo a==s 
| MA-3-FE0S4 | ÎLAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN x. IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN FROLDO CAPANNO 
svi 1 
PO iGORO 3] 5 520 8220: ; 8 220 ; 
t ul 1 
| - MA-<I-FE-086 [REALIZZAZIONE Di UN DIFRAMMA IN CLS ARMATO IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO A DIFESA DELL'ABITATO DI GORO : 
GORO FE 1575 2250! 2 250° == 
PO 2: 2| PATER 
—|—_— ——+_—__ e I I 
— TT _—_——_—————————————————————————_————————————utu——n.1_ttummttumute“@{% 
MA-3-FE091 LAVORI DI RIALZO DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO DA CORONELLA CASIGLIA SINO ALL' ABITATO Ob” 


:GORO - VII TRONCO DI CUSTODIA - COMUNI DI MESOLA E GORO (FE) 


- PO A 


— 69 —- 


Serie generale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


04 - Po Delta 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘98-96 ‘97 ‘98-99 CM RS 
PO GORO FE. 14 1800 4° 7600 36001 
ent lado a 


MA-3-FE-092 LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA DELLA FOCE DEL FIUME PO DI GORO - Vi TRONCO DI CUSTODIA - 
COMUNI DI GORO (FE) E PORTO TOLLE (RO) 


t 


PO LOREO RO 371 1547 4! 1547 1547 


MA-3-RO-043 LAVORI PER LA RIPRESA DEL FENOMENO CORROSIVO LUNGO LA SCARPATA A FIUME ARGINE SX PO DI VENEZIA FRA GLI STANTI 527. 
539 IN COMUNE DI LOREO 


PO MELARA RO |} 4] 2380 4] 2.380 2 360 


MA-3-RO-002 LAVORI DI COSTRUZIONE DI DIAFRAMMATURA FRA GLI STANTI 12-16 IN COMUNE Di MELARA. 


PO MESOLA FE 3 503° 1125 1125 
«—————_.F_—.mT_T@È " —m———__T——————m6———— &_oÒ rr ____—__ÉÉ€=€=©="ò =———_- —_—————_m- 
MA-3-FE-045 —— LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PÒ DI GORO IN CORONELLA GARBINA © 
LOCALITA GARBINA ua 
PO MESOLA FE 37 1350 73 1538” DE 1 538 2 
MA:3-FE-046 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN CORONELLA GARBINA” 
LOCALITA FROLDO FIENILAZZO G Oa. 
PO — MESOLA FE 3] 1260 3 1 435 TT 1436 ati 


MA-3-FE-047 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA iN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN RÒ IN FROLDO PALAZZINA. — 


PO MESOLA FE 4° 240 4 2768 2768. 
I 

" MA-3-FE-048 — LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO DA CORONELLA BOZZA A_ 

_________—_—m—m—FROLDO SACCOCCIA 

PO MESOLA FE 2 1950 4! 2440 2440 


MA-3-FE-049 — LAVORI DI RIALZO DELLA SOMMITA E DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME 
PO DI GORO DA CORONELLA ROMUALDI A FROLDO BROGNATTI 


PO MESOLA FE 2; 140 4° 1 800 18001 


MA-3-FE-055 LAVORI DI RIALZO E DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO, DA 
FROLDO CHIESA A CORONELLA CAVICCHIA A VALLE DI MESOLA 


PO MESOLA 2.820 2820 


m 
£& 
È 
a 


MA-3-FE-085 REALIZZAZIONE DI UN DIAFRAMMA IN TERRA STABILIZZATA PER EVITARE IL PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI IN DX 
IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO IN LOCALITÀ CORONELLA FABBRI ZIGIOTTI E FROLDO CA BIANCA 


PO ; MESOLA i FE 4 | 73900 4 47001 4700] 
recarti e Ri Ae 
(MEN VT WCW TERI 


| MA-3-FE-087 I , REALIZZAZIONE DI UN DIAFRAMMA IN TERRA STABILIZZATA PER EVITARE Il PERICOLO DI FONTANAZZI E SORTUMAZIONI IN DX. 
IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO , IN LOCALITA CORONELLA ASINARA. 


Po > MESOLA pe FE la 3 | 3220; 3 | 4795) 4795, ; 
i ' H 
AF 
MA-3-FE-088 ‘REALIZZAZIONE DI UN DIFRAMMA IN CLS ARMATO.A COMPLETAMENTO D! QUELLO ESISTENTE IN OX IDRAULICA DEL FIUME PO Oi 

na) IGORO A DIFESA DELL'ABITATO DI MESOLA | 
7 RESA 7 Foa seni e a vconcan ee n 

PO i, MESOLA ;2] 1 Sie I 22501 2.250] ' 

L_—_____—____———————m__————_———_—___t___T—È i s 


TTT. o rm CE CT Tr tr" = e Es ET TTT; 
| MA-3-FE-091 LAVORI DI RIALZO DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PO DI GORO, DA CORONELLA CASIGLIA SINO ALL' ABITATO DI 
GORO - VII TRONCO DI CUSTODIA - COMUNI DI MESOLA E GORO (FE) 


e ra 
PO OCCHIOBELLO RO | :4 10711 4| 1071 1071) 
EE AREA SO AA ni li rutti illo id 
rar —rrgrgrT9131}1t1. E Lui ll ac iLl ic lllo3jt 
MA-3-RO-004 — LAVORI DI RIPRESA DEL FENOMENO CORROSIVO LUNGO LA SCARPATA A FIUME DELL'ARGINE SX. DEL FIUME PO FRA GLI STANTI Ca i 
‘ 238 IN LOCALITÀ MALCANTONE NEL COMUNE DI OCCHIOBELLO giri 

n e 12 ___—_—_—_. cr. 

PO OCCHIOBELLO RO 4) 6069. 4I| 6069! 6 069 } 


rr 


nTREGG: TT -"- Ot. E Tr === T_T r_rT— cc ®@o cc 
{  MA-3>-R0-005 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DEL TRONCO OCCHIOBELLO-PONTELAGOSCURO, TRATTO IN SX FIUME PO FRA GLI À 
mm, STANTI 227-252 SVASAMENTO GOLENA E DIFESA RADENTE IN LOCALITÀ $ MARIA MADDALENA. 5 


Ra | pe 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
= corr O e n a iI See E 


04 - Po Delta | 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 '97 ‘98-99 cu RS 
PO PAPOZZE RO 3° 714 3: 714! [ 714 ' " j 


—_cdirfq fPet_ygtztgquwr.— rr lr cv’ i@@@—@(iec.e.r _.i..FTFrm6—FP—6T—6_9s 
MA-3-RO-056 LAVORI DI RIPRESA DI EROSIONI SPONDALI IN FREGIO ALL'ARGINE SX DEL FIUME PO FRA GLI ST 454-456 IN COMUNE DI PAPOZZE 


PO PAPOZZE RÒ 3; 231 2: 2.261 2.261 
ie: 


MA-3-R0-075 LAVORI DI DIAFRAMMATURA NELL ARGINATURA SX DEL FIUME PO FRA GLI ST 446-449 IN COMUNE DI PAPOZZE 
C 


PO PORTO TOLLE RÒ 4° 47600 4, 47 600 47 600 
ti 


MA-3-RO-022 LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E REGOLAZIONE DEL PO DI MAISTRA 


| 


PO PORTO TOLLE RO 3° s0%0° 3 9 000 4 500 900 3600 


I 


MA-3-R0-023 — LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARGINE SX DEL PO DI PILA E DELL'ARGINE DX DELLA BUSA DI TRAMONTANA A PROTEZIONE 
DELL'ISOLA BATTERIA 


PO PORTOTOLLE = RO 2, 698 30 6998 "3499 699 2800 


MA-3-R0-024 —— LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE IN DX DEL PO DELLA TOLLE FRA GLI STANTI 88-100 IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


PO PORTO TOLLE RO 4° 295 3 2 975 2975 


""MA-3-RO-025 LAVORI DI RICALIBRATURA DEL PO DELLE TOLLE CON SISTEMAZIONE ARGINE DX FRA GLI STANTI 62 76 IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


PO PORTO TOLLE RO 4 295 3 2 975 2975 


“ MA-3-R0-025 LAVORI DI RICALIBRATURA DEL PO DELLE TOLLE CON SISTEMAZIONE ARGINE DX FRA GLI STANTI 62 76 IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


PO PORTO TOLLE RO 4° 5712 3 5712 5712 


MA-3-RO0-026 LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL DIAFRAMMA ESISTENTE ALL'INCILE DEL PO DI GNOCCA. TRATTO IN SX PO DI GNOCCA FRA GLI 
— STANTI 3.6 E INDX PO DI TOLLE FRA GLI STANTI 0-3_IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


PO PORTO TOLLE RO 4° 332 3 7332, Di 7332. 
LI 


MA-3-R0-027 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE DIFESE A MARE IN DESTRA E SINISTRA FOCE PO DELLE TOLLE, IN LOCALITA BARRICATA, IN 
COMUNE DI PORTO TOLLE 


PO PORTO TOLLE RO 4 5355 3 5355: 5355 


i 


MA-3-RO-028 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOCE DEL PO DELLE TOLLE RAMO BUSA STORIONA IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


SaomtrAIANIe 1 o. — e 
PO PORTO TOLLE RO 4| 550 3; 5.950 , 58501 Î 
ce Ea 


MA-3-RO-029 LAVORI DI COSTRUZIONE DEI RIPARTITORI DI PORTATA TRA il PO DI TOLLE E IL PO DI PILA PER IL MANTENIMENTO DELLA REGOLARE 
RIPARTIZIONE DELLE PORTATE IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


«PO PORTO TOLLE JR td ia 4î = 3000 i l 3 000 | 
ZII A ire 

fr ttt tI tm____—_ tt 
I MA-3-R0-031 LAVORI DI COSTRUZIONE DI DRENAGGIO A CAMPAGNA DELL'ARGINE SX. DEL PO DI TOLLE FRA GLI STANTI 2-30 NEL COMUNE DI 

i rr PORTO TOLLE 


Po | i PORTO TOLLE — — | TOLLE ai Î 3] "3] 200: 2.000] i 7 2.000 
' 
—————_r i PT ——_ 
I MA-3-R0-032 [LAVORI DI COSTRUZIONE DI DRENAGGIO A CAMPAGNA DELL'ARGINE DX DEL PÒ DI MAISTRA FRA GLI STANTI142-30 NEL COMUNE DI 


«PORTO TOLLE i 


{PORTO TOLLE i ES RO | tal 2350: Oa 2.000. | 20001 ) I 


MA-3-RO-033 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARGINE SX. DEL PO DI TOLLE FRA GL! STANTI 0-11 MEDIANTE RIALZO, RINGROSSO ARGINALE E 
COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA IN C A. IN COMUNE DI PORTO TOLLE 2° STRALCIO 


' PORTO TOLLE RO ‘+ 2350 h 2.000 è 0001 
PO 2 2, 2 PaStiZan 


MA-3-R0-033 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARGINE SX DEL PO DI TOLLE FRA GLi STANTI 0-11 MEDIANTE RIALZO, RINGROSSO ARGINALE E - 7 29 
COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA IN C A. IN COMUNE DI PORTO TOLLE 2° STRALCIO 2 * a 


il 


MI 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


04 - Po Delta 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo 95-96 97 ‘98/99 GM RS 
PO PORTO TOLLE 30 ; 500 2, 5.000 So0g Se 
MA-3-RO-042 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE DELL'ARGINE DI 2° CATEGORIA LOCALITA BOCCOSETTE CA ZULIANI FRA GLI STANTI 11-27 — 
IN COMUNE DI PORTO TOLLE 2080 Dr 
PO PORTO TOLLE RO 4 I 1785 4 1 765 ao)  4°85 
MA-3-RO-055 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLA SACCA DEGLI SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO 
PO PORTO TOLLE RO 4 1785 41 785 1785 
MA-3-RO-055 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLA SACCA DEGLI SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO 
OLLE 
PO PORTO TOLLE RO 4° 1785 4, 785 " 1785 
MA:3-R0-062 — LAVORI PER LA RIPRESA DI EROSIONI SULLA SCARPATA A FIUME DELL ARGINE SX PO TOLLE FRA ST 20-59 IN TRATTI SALTUARI IN 
E COMUNE DI PORTO TOLLE ari 
PO PORTO TOLLE RO 30 11860 3 1 190 "TT TTS0 
 MA:3-R0-066 LAVORI PER LA RIPRESA DI EROSIONI SULLA SCARPATA A FIUME DELL ARGINE SX PÒ DI VENEZIA FRA ST 578-588 IN TRATTI SALTUARI 
IN COMUNE DI CONTARINA EZIO 
PO PORTO TOLLE RO 37 166 3 +56 Tess TT 


—  MA-3-R0-072 


PO 
— MA:3-R0-073 
PO 


MA-3-RO-073 


MA-3-R0-079 


MA-3-RO-082 1 


MA-3-RO-082 2 


LAVORI PER COMPLETAMENTO DELLA RIPRESA DI EROSIONI AL PIEDE DELLA DIFESA AD UNA FRONTE IN DX PO DI PILA, IN TRATTI 
SALTUARI DALL'INCILE VERSO VALLE IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


PORTO TOLLE RO 4, 5426 4 6 426 


LAVORI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA È IL RIORDINO IDROGEOLOGICO DELLA SACCA DI SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


PORTO TOLLE RO 6 426 6 426 


LAVORI PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA È IL RIORDINO IDROGEOLOGICO DELLA SACCA DI SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


PORTO TOLLE RO 2] 2501 :31] 2 500 2 500 


LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINE SX PO DI GNOCCA NEL TRATTO TRA GLI ST 15-29 MEDIANTE RINGROSSO, NEL COMUNE DI PORTO 
TOLLE 


PORTO TOLLE RO 2}! 5200 3) s 200 26007 520: 2080: 

PT — ——— 
LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINE SX PO DI GNOCCA NEL TRATTO TRA GLI ST 29-61 MEDIANTE RINGROSSO, NEL COMUNE Di FORTO 
TOLLE 


PORTO TOLLE (Si 000 5000: I ! 


LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINE SX PO DI GNOCCA NEL TRATTO TRA GLI ST 81-100, MEDIANTE RINGROSSO, NEL COMUNE DI PORTO 


k i 
ces 


LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN DIAFRAMMA MONOLITICO IN CLS ARMATO FRA GLI STANTI 14-22 DELL'ARGINE DESTRO DEL PO DELLE 
«PORTO TOLLE 


«TOLLE IN COMUNE DI PORTO TOLLE. 
4] 4 140 ti 2] 
ESE E] Ali 


LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN DIAFRAMMA MONOLITICO IN CLS ARMATO FRA GLI STANTI 14-22 DELL'ARGINE DESTRO DEL PO DELLE , 


TOLLE IN COMUNE DI PORTO TOLLE. 
73 | 3000) "3 | 3/000' 


LAVORI DI COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA MONOLITICO IN CLS ARMATO FRA GLI STANTI 43448 IN DESTRA PO DI TOLLE. IN LOCALITA 
TOLLE IN COMUNE DI PORTO TOLLE. 


TOLLE. 
PORTO TOLLE RO! 


4740: I 


PORTO TOLLE 3000' 


PORTO TOLLE RO 47 300, 3] 3.000 | 3900) .- 
i DI SE EA 


LAVORIDI COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA MONOLITICO IN CLS ARMATO FRA GLI STANTI 43-48 IN DESTRA PO DI TOLLE, IN LOCALITÀ 
TOLLE, IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


FESTE pla 


Î 


Serie gènerale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
— it e. ll e ai dee e i e e i Re Seen n 


04 - Po Delta 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95% 7 ‘98-99 CM RS 
PO PORTO TOLLE RO 3 550 3 550 550 oa 
rà e e] e eee enmee\e w*-"—rPr- —_______——-_ —— __—_ 


MA-3-R0-087 LAVORI PER LA RIPRESA DI EROSIONI SULLA SCARPATA A FIUME DELL'ARGINE DX DEL PO DI MAISTRA, FRA ST 10.65 iN TRATTI 
_—____m_m sALTUARI IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


PO PORTO TOLLE RO 3] 6500 .3 6 500‘ 3250 = 650 2600 


“ MA-3-R0-088 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO ARGINALE IN SX PO DI PILA FRA ST 58-69 


PO PORTO TOLLE RO 4 6000 2 Î 6000 6000 


MA-3-R0-089 LAVORI DI SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA DELL'INCILE DEL PO DI GNOCCA IN COMUNE DI PORTO TOLLE. 


| 


PO PORTO TOLLE RO 4! 2 500 2 500 


MA-3-R0-090 LAVORI DI SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA DEL TRATTO TERMINALE DEL PO DELLE TOLLE E CHIUSURA VARCHI IN SINISTRA 


PO PORTO TOLLE RO 4, 390 4} 3 900 3900 
, 
" MA-3-R0-091 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOCE DELLA BUSA DI SCIROCCO IN COMUNE DI PORTO TOLLE 
PO PORTO TOLLE RO 4}; 650 4] 6 500 DE 7 6 500 
Î 


“7 MA-3-R0-092 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FOCE DEL PO DI GNOCCA IN COMUNE DI PORTO TOLLE 


PO TAGLIO DI PO RO 3] 10710 3 | 10710 RE 10710 


MA-3-RO-017 COSTRUZIONE Di DIAFRAMMA FRONTE ABITATO Di TAGLIO PO FRA GLI STANTI 82-93 IN DX PO DI VENEZIA 


PO TAGLIO DI PO RO 2 11 900 2 11900" 3570 1190 "140 


MA-3-R0-018 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRETTOIA DEL PO DI VENEZIA IN LOCALITA CA" CAPPELLINO-BAR 
AMERICANO MEDIANTE COSTRUZIONE DELL'ARGINE IN RITIRO IN DX IN COMUNE DI TAGLIO DI PO- 4° STRALCIO 


PO TAGLIO DI PO RO A 4| 190' .,4 | 1900° i 1900 


MA-3-RO-038 LAVORI DI DRAGAGGIO DEL BONELLO DI CONTARINA UBICATO FRA GLI STANTI 566 - S70 DELL'ARGINE SX. DEL PO DI VENEZIA NEL 
COMUNE DI CONTARINA E TAGLIO PO 


PO TAGLIO DI PO RO 4 59501 4 | 5.950 | a 5.950 


MA-3-RO-048 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRETTOIA DEL PO DI VENEZIA IN LOCALITA CA CAPPELLINI MEDIANTE 
COSTRUZIONE DELL'ARGINE IN RITIRO IN DX iN COMUNE DI TAGLIÒ DI PO_1° STRALCIO 


i RO | 4| 230 14 2.380 


ì = MA-3-RO-049 |,LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRETTOIA DEL PO DI VENEZIA IN LOCALITA CA CAPPELLINI MEDIANTE 
COSTRUZIONE DELL'ARGINE IN RITIRO IN DX IN COMUNE DI TAGLIO DI PO 2° STRALCIO 


‘PO TAGLIO DI PO «| RO | 13 952! 13 9521 

fl dl 4 

: MA-3-R0-069 COSTRUZIONE DI DIFESA ARGINALE PER RIPRESA DI EROSIONI AL PIEDE IN DX PO DI VE FRA ST 37-40 IN COMUNE DI TAGLIO DI PO I 
H î 


PO | TAGLIO DI PO 1 RO È 13 952! 13 178} , | 178 4 
E) Ù i i 
i ———_ 1 T _—__——€È6 ' 


PO | TAGLIO DI PO 2.380] 


I 952 


MA-3-R0-071 RIPRESA DI EROSIONI SULLA SCARPATA A FIUME FRONTE ABITATO TAGLIO DI PO FRA ST 83-58 
AIA IZ IE VERA 


PO TAGLIO DI PO RO 4 238 | 4 2381 AI 
—__ di o E IR RIO 


TETTE 
MA-3-RO-093 ; RIPRESA DI CORROSIONI E FRANE FRA GLI STANTI 67-68 IN DX PO DI VENEZIA IN COMUNE DI TAGLIO DI PO a Ss 

t i ar -_ 
LL ——__—_ LE _ TS 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


16-3-1996 
04 - Po Delta 
Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 

Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 197 ‘98-99 cm RS 
PO VILLANOVA MARCHESANA RO 4 ma 4 714 rid 

MA-3-R0-074 — LAVORI PER LA RIPRESA DI EROSIONI SPONDALI IN FREGIO ALL'ARGINE SX DEL FIUME PO FRA ST 423-425 IN COMUNE DI VILLANOVA 

MARCHESANA 

‘78238 18.032 18,220 87.407 220.466 


Po 408.393 422,363 


422.363 78.238 18.032 18.220 87.407 220.466 


04 - Po Delta 408.993 


= 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


05 - Tanaro ed affluenti 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
ii == 
BELBO NIELLA BELBO CN 3 | 3] 12 000 4800 1200 6000 
BOSSOLASCO i 
SERRAVALLE LANGHE, 
FEISOGLIO CERRETO 
LANGHE CRAVANZANA, 
ARGUELLO BOSIA 
MA-0-SP-013 REALIZZAZIONE DI DUE INVASI CON FUNZIONI DI LAMINAZIONE CONTROLLATA DEL COLMO DI PIENA RISPETTIVAMENTE IN 7 
CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI CERRETO LANGHE E DELL'ABITATO LE RUTTE 
BELBO BOSIA, BORGOMALE, | 3.000 — 3000 
CASTINO ROCCHETTA 2 2 
BELBO COSSANO BELBO 
MA-O-SP011 RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEI MURI DI DIFESA ESISTENTI A_PROTEZIONE DELL'ABITATO ROCCHETTA BELBO È OPERE DI DIFESA 
SPONDALE IN COMUNE DI CASTINO 
BELBO BOSIA. BORGOMALE, CN 2 2 10 000 4000 1000 5000 
CASTINO ROCCHETTA l Da 
BELBO COSSANO BELBO 
MA-0-SP-012 REALIZZAZIONE DI UN INVASO CON FUNZIONI DI LAMINAZIONE CONTROLLATA DEL .COLMO DI PIENA — pan 
NEL TRATTO ROCCHETTA - COSSANO Ea _ 
BELBO COSSANO BELBO CAMO AT 2° 2 2000 2000 
i. S STEFANO BELBO CANELLI > poeti 
MA-0-SP-007 OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA COSSANO A PROTEZIONE DELL ABITATO S STEFANO BELBO C NA BANDINE 
BELBO COSSANO BELBO CAMO AT 2, 2 4000 "4000 
S STEFANO BELBO CANELLI ae siii I 
""MA-9-SP_008 OPERE IDRAULICHE DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA DI DEFLUSSO DEL TRATTO DI ASTA NELL ABITATO DI CANELLI TRAMITE 
RIPRISTINO DEI MURI DI SPONDA NEI PUNTI OVE RISULTINO DISSESTATI O SCARSAMENTE FUNZIONALI E MIGLIORAMENTI DELLA 
PERVIETA DELL'ALVEO 
BELBO COSSANO BELBO CAMO AT 2 2: 7 000 4559 1400 1050 
Sese Li S STEFANO BELBO CANELLI Li; ] mae 
MA-0-SP-009 REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ARGINALE NELL ABITATO DI S STEFANO BELBO TRAMITE 
RIALZO E RINFORZO STRUTTURALE DEI TRATTI DI MURAGLIONI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVE 
OPERE ADEGUATE A CONTENERE LA PORTATA DI PIENA DI RIFERIMENTO 
COSSANO BELBO, CAMO, AT 3] 3 7 800 1800 
RARO a. S STEFANO BELBO CANELLI A TS ! 
MA-0-SP-010 REALIZZAZIONE DI SOGLIE DI FONDO NEL TRATTO COMPRESO TRA C NA CIAPETTI E C NA MONSIGNORE CON FUNZIONE DI 
STABILIZZAZIONE DEL PROFILO DI FONDO ALVEO 
CANELLI, S MARZANO AT 3 31 8000 5200 1600 1200 
35499 OLIVETO CALAMANDRANA, 
NIZZA MONFERRATO, VILLA, ' 
CASTELNUOVO BELBO 
| MA-0-SP-004 SISTEMAZIONE DEL TORRENTE NIZZA NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO DI NIZZA M TO TRAMITE LA REALIZZAZIONE 
DI CASSE DI LAMINAZIONE A MONTE DELL'ABITATO O IN ALTERNATIVA DI CANALE SCOLMATORE 
CEI 
BELBO CANELLI, S MARZANO ; 3000 4000 
‘ OLIVETO CALAMANDRANA, 
NIZZA MONFERRATO, VILLA, | 
CASTELNUOVO BELBO 
MA-0-SP-005 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA C CIOCCATINO A PROTEZIONE DELLA STRADA IN SINISTRA, NIZZA 
{MONFERRATO A PROTEZIONE DELLA SPONDA SINISTRA IN LOC VALLE SAN GIOVANNI CASTELNUOVO BELBO A PROTEZIONE DELLA 
LINEA FERROVIARIA IN DESTRA 
tr, i iti 
‘BELBO | [CANELLI, $ MARZANO 12] 4000 4000] H 
OLIVETO CALAMANDRANA, 
NIZZA MONFERRATO, VILLA, | 
CASTELNUOVO BELBO 
MA-0-SP-005 —ADEGUAMENTO DEI SISTEMI ARGINALI A PROTEZIONE DEGLI ABITATI COSTITUITO DA REALIZZAZIONE DI NUOVI ARGINI IN 
ARRETRAMENTO IN CORRISPONDENZA DI CASTELNUOVO (CIRCA 1200M), CONSOLIDAMENTO ARGINI A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI i 
INCISA 
urli pria 
CASTELNUOVO BELBO, AL 2 | 2; 450: i 4501 
BELBO BRUNO, BERGAMASCO, ri na Ì 
CARENTINO, OVIGLIO, 
ALESSANDRIA 
MA-0-SP-001 ADEGUAMENTO DELLA SOGLIA DI FONDO A VALLE DEL PONTE DI OVIGLIO PER STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO 


Dr, | ISO: 
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05 - Tanaro ed affluenti 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘9596 97 ‘98-99 cM RS 
E "— CASTELNUOVO BELBO, TAL 21 E 5.000 5000 
SELSO, BRUNO. BERGAMASCO N ì per Si _ 
CARENTINO OVIGLIO 
ALESSANDRIA 


TT MA0-SP-002 REALIZZAZIONE LI OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA BOERI IN DESTRA A DIFESA DEL RILEVATO-FERROVIARIO 
— _—————t—m BERGAMASCO SIA IN SINISTRA SIA IN DESTRA A PROTEZIONE DELL ABITATO E DEL 
RILEVATO FERROVIARIO CARENTINO 


E CASTELNUOVO BELBO, AL 2 DI 5.000 5000 
BELBO BRUNO. BERGAMASCO. | n 
CARENTINO, OVIGLIO, 
ALESSANDRIA 


MA-0-5P-003 —ADEGUAMENTO ARGINI IN LOCALITA BRUNO PER CIRCA 2000 M E IN LOCALITÀ CARENTINO PER CIRCA 2200 M A DIFESA DEGLI ABITATI 
\ar————_m1_____——_m_—_mb___—@6— _ m——É____r————É____m _—m@ÉmÉr——@Ts@’ 


Belbo 66.250 46.000 — 5.200 13.250 1.800 
BOrRSORE SI a 3° 386 30 60 00 3 


" MA-3-AL-008N OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE BORBORE KM 25- 
_____—— 1 SISTEMAZIONE DELLALVEO A MONTE DI ASTI 


BORBORE ASTI AT 2 2250 2 7 000 " 4200 700 2100 


MA-3-AL-008N — OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE BORBORE KM.25 - 
CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE SPONDALI! A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI ASTI 


BORBORE ASTI AT “> 250 2° 7000 3 000 


MA-3-AL-008N OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI È DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE BORBORE KM 25 - 
REALIZZAZIONE ARGINE ALLA CONFLUENZA CON IL TANARO 


BORBORE BALDICHIERI D'ASTI AT 2° 250 2 1 500 "1500 


—_zi— 


MA-3-AL-008N OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE BORBORE KM 25 - 
SISTEMAZIONE DELLE DIFESE SPONDALI - CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL T TRIVERSA NEL COMUNE DI BALDICHIERI 


BORBORE TIGLIOLE E VILLAFRANCA AT 2; 250 2; 1 500 75001 


MA-3-AL-008N OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGIC! E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE BORBORE KM 25 - 
SISTEMAZIONE DELLE DIFESE SPONDALI - CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL T TRIVERSA NEL COMUNE DI TIGLIOLE E 
VILLAFRANCA 


Borbore: 112.500: 17.000 14,200 700 2.100 
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Intervento Programmazione, 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 CM RS 
BORMIDA —STREVI RIVALTA BORMIDA — AL 21 2 3.500 3500 
CASSINE CASTELNIJOVO ri Meat è 5 
BORMIDA 


© MAD-SP-025 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ARGINALE A PROTEZIONE DI CASTELNUOVO BORMIDA 


lla e eni e ge a IESEEEZAN EIA 
BORMIDA STREVI RIVALTA BORMIDA AL 2° 2, 6000 3000 600 2400 
CASSINE. CASTELNUOVO O 
BORMIDA 


MA-0-SP-026 ADEGUAMENTO DI OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA STREVI RIVALTA BORMIDA, IN SINISTRA CARANZANO, IN SINISTRA, 
_T __—____________«  TASTELNUOVO BORMIDA iN DESTRA CASSINE, IN SINISTRA £ IN DESTRA 


BORMIDA CASSINE, CASTELNUOVO AL 2; 2: 15.000 6000 15001 7500 
—___— 1... BORMIDA, SEZZADIO 

GAMALERO CASTELLAZZO 

BORMIDA ALESSANDRIA — 


MA-0-SP-023 ADEGUAMENTO DEI RILEVATI ARGINALI A PROTEZIONE DEGLI ABITATI DI GAVONALA E FONTANILE E DELLA STRADA STATALE 30 
DELLA VAL BORMIDA DI BORGORATTO ALESSANDRINO E DI CASTELLAZZO BORMIDA 


BORMIDA CASSINE, CASTELNUOVO AL Tao 2° 6000 3000 600 2400 
_—_. BORMIDA SEZZADIO ea riali ione 3 


GAMALERO CASTELLAZZO 
BORMIDA ALESSANORIA 


" MA-0-SP-024 RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PROTEZIONI SPONDALI IN LOCALIA C NA BORIO A VALLE DI CASSINE IN SINISTRA A MONTE DEL 
PONTE DI SEZZADIO IN DESTRA GAMALERO IN DESTRA C ZERBA A VALLE DI BORGORATTO ALESSANDRINO IN DESTRA PONTE DI 
CANTALUPO IN SINISTRA. 


BORMIDA CASTELLAZZO BORMIDA. AL 2 2 5000 5 000 
ALESSANDRIA. PIETRA asa ellizan a Pa se aa. i 
MARAZZI 


MA-0-SP_021 RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI SPONDALI NEI TRATTI MAGGIORMENTE SOLLECITATI A DIFESA DELLE 
INFRASTRUTTURE VIARIE E FERROVIARIE PRESENTI IN PROSSIMITA DELLA CONFLUENZA ORBA IN LOCALITA C NA TOSCANA, IN 
SINISTRA E IN DESTRA. 


CASTELLAZZO BORMIDA AL n siga 20 000 8000 2000 10000’ 
BORMIDA ALESSANDRIA PIETRA i e _ 
MARAZZI 


—— MAD-SP-022 ADEGUAMENTO SISTEMI ARGINALI DEL TRONCO COSTITUITO DA ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI RILEVATO ARGINALE IN 
SINISTRA DA CATALUPO AD ALESSANDRIA PER CIRCA 10000 M_ ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE ARGINALE IN 
DESTRA PER COMPLESSIVI 9000 M 


Bormida “55.500 "28.500. 47001 223001 
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Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
BORMIDA DI —GOTTASECCA CN 2] «00 2 1 1000 
È g 
MILLESIM ri 
"MA-3-AL-014N —— OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE CON OPERE DI DIFESA SPONDALE ED ARGINATURE NONCHE' CON RIMODELLAZIONE — — 


DELL'ALVEO IN COMUNE DI GOTTASECCA 


BORMIDA DI — MILLESIMO - SALICETO SV 2] t0ss0 2 2000 2000 
MILLESIM ST 
MA-3-AL-013N —ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO MILLESIMO-SALICETO 
BORMIDA DI — SALICETO CN 2 400 2 1 000 1000 
MILLESIM _——_- = \. =" 
MA-3-AL-014N —OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE CON OPERE DI DIFESA SPONDALE ED ARGINATURE NONCHE' CON RIMODELLAZIONE 
DELL'ALVEO IN COMUNE DI SALICETO 
BORMIDA DI — GORZEGNO CN 2] <o0 2! 1000. — 1000 
MILLESIM see ci ce 
“— MA-3-AL-O14N OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE CON OPERE DI DIFESA SPONDALE ED ARGINATURE NONCHE CON RIMODELLAZIONE —, 
Li DELL ALVEO IN COMUNE DI GORZEGNO 
BORMIDA DI BUBBIO AT 2°! 7000 2' 1000 1000 i 
t 
MILLESIM________—__i——= 


MA-3-AL-C1SN — OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE CON OPERE DI DIFESA SPONDALE ED ARGINATURE NONCHE’ CON RIMODELLAZIONE 


DELL'ALVEO SISTEMAZIONE ALVEO IN COMUNE DI BUBBIO 


BORMIDA DI CORTEMILIA CN 2] 4000 2: 3.000 3000. 
MILLESIM i e 

MA-3-AL-014N —SISTEMAZIONE ALVEO NEL TRATTO CORTEMILIA 
BORMIDA DI = CORTEMILIA - VESIME CN 2] +00 21 1 500 1500: 
MILLESIM ——_tms:-:-s.il-rmii cnr 

MA-3-AL-014N —"SISTEMAZIONE ALVEO NEL TRATTO CORTEMILIA - VESIME 
BORMIDA DI LOAZZOLO AT 2 7 000 2 1000 10001 
MILLESIM 


MA-3-AL-015N 


BORMIDA DI 


MILLESIM 


MA-3-AL-01SN 


'BORMIDA DI 
MILLESIM 


reToeret: 
MA-3AL-01SN [OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE CON OPERE DI DIFESA SPONDALE ED ARGINATURE NONCHE" CON RIMODELLAZIONE 


Acero meno. (© ONT N A 


OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE CON OPERE DI DIFESA SPONDALE ED ARGINATURE NONCHE' CON RIMODELLAZIONE 
DELL'ALVEO SISTEMAZIONE ALVEO IN COMUNE DI LOAZZOLO 


AT 2] 700 2 1000 
—— — —.-._— I 


OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE CON OPERE DI DIFESA SPONDALE ED ARGINATURE NONCHE" CON RIMODELLAZIONE ] 
DELL'ALVEO ADEGUAMENTO DIFESE ABITATO VESIME 


VESIME 1000 


* 2.000] 


; |VESIME - CESSOLE | 1 


|| AT 
tI 


j lion 


ì 
, 


ì 
I 


L______ DELL'ALVEO SISTEMAZIONE ALVEO TRA VESIME E CESSOLE 


Bormida di Millesimi ‘ i 14.500 ' | 14900] ] i 
r————————_ i 


+ mer Sil i camente © 


58.500 | 4 
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Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 95°96 ‘97 ‘s8:89 = CM RS 
BORMIDA Di — sio ——— N° a] os 27 
MILLESIMO _ —_________€ se e, ga 


ee 
MA-3-AL-013N 


OPERE DI DIFESA SPONDALE A PROTEZIONE DELLE OPERE VIARIE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NEL COMUNE DI CENCIO 


BORMIDA DI MILLESIMO SV 2; 10500 21 1000 1.000 
MILLESIMO ee” SS E DERE 
MA-3-AL-013N —OPERE DI DIFESA SPONDALE A PROTEZIONE DELLE OPERE VIARIE E DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NEL COMUNE DI MILLESIMO 
BORMIDA DI — MONASTERO BORMIDA AT 21 7000 "21 7.000 3000 
MILLESIMO eee e eee Si a Pai 


MA-3-AL-01SN 


OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE CON OPERE DI DIFESA SPONDALE ED ARG:NATURE NONCHE' CON RIMODELLAZIONE 
DELL'ALVEO SISTEMAZIONE ALVEO IN COMUNE DI MONASTERO BORMIDA 


28.000 


Bormida di Millesimo 3.500 31.500 

BORMIDA DI — “COMUNI INTERESSATI sv 2; «00 2, 7000 1000 

PALLARE e e] eee Genere = 

MA:3-AL-016 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO CEL FIUME BORMIDA DI PALLARE IN 
PROVINCIA DI SAVONA KM 12 

x Bormida di Pallare 4.000 4.000 4.000 

BORMIDA DI — ALTARE GY 2 1050 7 2.000 2.000 

SPIGNO rr... DA 

MA-3-AL-017N VED IN COMUNE DI ALTARE TTT 


BORMIDA DI 


SPIGNO 


MA-3-AL-017N 


SISTEMAZIONE CON OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE E RIMODELLAZIONE DELL'ALVEO IN COMUNE DI ALTARE 


ALTARE - CARCARE Sv 2! 1050 2 5.000 5.000 


SISTEMAZIONE CON OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE È RIMODELLAZIONE DELL'ALVEO LUNGO L'ASTA COMPRESA TRA ALTARE E 
CARCARE 


BORMIDA DI © CARCARE Sv 2; 1050 2] 1 500 1500 
SPIGNO ceri Ser e 
MA-3-AL-017N «SISTEMAZIONE CON OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE E RIMODELLAZIONE DELL'ALVEO IN COMUNE DI CARCARE 
riti li‘ ii lidia dt tdi oi 
BORMIDA DI — PALLARE Sv 2; 10500. 2] 1.000 1 000 
SPIGNO _____—________t sai 
MA-3-AL-017N "SISTEMAZIONE CON OPERE Di PROTEZIONE SPONDALE £ RIMODELLAZIONE DELL'ALVEO IN COMUNE DI PALLARE 


n ___ 


420001 + 9.500: 


Bormida di Spigno: 9.500 | 


2/1 
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Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 795% 97 ‘98/9 CM RS 
SILVANO D'ORBA ROCCA AL } 4000! 4000 or 
ORSA GRIMALDA, CAPRIATA 2 j 2] ZI e 


D'ORBA, PREDOSA. 
BASALUZZO, FRESONARA 


MA-0-SP-034 ‘OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA PREDOSA. IN DESTRA E IN SINISTRA. LA GRAVA IN DESTRA E IN SINISTRA. 


SILVANO D'ORBA. ROCCA AL | 4000 40001 
ORBA GRIMALDA CAPRIATA n 2 i nai 

D'ORBA. PREDOSA. 

'BASALUZZO, FRESONARA 


pate nie ii 
MA-0-SP-035 | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ARGINALE IN SINISTRA NEL TRATTO DA SILVANO D'ORBA ALLA CONFLUENZA CON iL RIO SECCO PER 
«UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 4000 M 


FRESONARA PREDOSA. AL 2 2 3.000 30001 
ORBA BOSCO MARENGO CASAL 


CERMELLI, FRUGAROLO 


MA-0-SP-031 RIPRISTINO DEI TRATTI DI DIFESÉ SPONDALI COMPROMESSE E MAGGIORMENTE SOLLECITATE A MONTE DELLA CONFLUENZA NEL 
F BORMIDA, IN SINISTRA E IN LOCALITA FRESONARA A VALLE DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL RACCORDO AUTOSTRADALE A26/A7 IN 


DESTRA 
FRESONARA PREDOSA. AL 2 2, 9.000 ‘4500 — 900 3600 
DARA _ BOSCO MARENGO CASAL Sai SS ed 


CERMELLI FRUGAROLO 


_——————__uAoO_———————6 —___——__—__—___———————_——_———_———_— —————————— + ___ __. ---____ 
MA-0-SP-032 Adeguamento sistema arginale nai tratto da Casal Cermelli alla conifuenza costituito da realizzazione di argini in arretramento im sinistra per una 
luighezza compiessiva di 8400 M adeguamento e realizzazione di argine in destra per una lunghezza compiessiva di 7800 m 


RI FRESONARA PREDOSA. AL 2° 2, 13000 va 13 000 
ORSA BOSCO MARENGO CASAL a = _- 
CERMELLI FRUGAROLO 
MA-0-SP-033 Completamento dell'adeguamento sistema arginale nel tratto da Casal Cermelli alla contfuenza costiuto da realizzazione a: argim in arretramento n 
5 sinistra per una Iunghezza complessiva di 8400 M adeguamento e realizzazione di argine in destra per una lunghezza complessiva di 7800 m 
Orba si 33.000 15.500 900 3600  13.000' ; 
REA COMUNI INTERESSATI CN 2, 500 2) 5000 5000 


MA-3-AL-007 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI È DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE REA KM 10 KM 75 


Rea 5.000. 3.000 5.000 
STURA DI S ALBANO STURA ch 2; 2 10001 3000, 
Fi TRINITA. ara 
DEMONTE _ saiMoUR, CERVERE, ra 
CHERASCO 


MA-0-SP-041 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA DI SPONDA IN TRATTI LIMITATI A VALLE DEI PONTI FERROVIARIO DI FOSSANO E 
ISTRADALE DI CHERASCO IN SPONDA SINISTRA E IN LOCALITA CHERASCO 


Stura di Demonte: ba 3.000 3.000. 


— 80— 
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Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 CM RS 
TANARO GARESSIO PRIOLA. CN 2 2° "1500 1500 E ge 
BAGNASCO, NUCETTO, FAEAED ez i ir icr rated pres 
A 


MA-0-SP-080 ADEGUAMENTO DEL NODO DI CONFLUENZA TANARO-CEVETTA È DELLE DIFESE SPONDALI DEL CEVETTA IN CORRISPCNOENZA DEL 
CENTRO ABITATO DI CEVA 


TANARO GARESSIO PRIOLA CN 3 3 4000 4 000 
BAGNASCO NUCETTO. i prelià 
CEVA 


MA-0-$P-081' SISTEMAZIONI DI'SPONDA CON FUNZIONI DI CONSOLIDAMENTO AL PIEDE DI VERSANTI IN SINISTRA IN LOCALITÀ PIEVETTA È A MONTE 
DI BAGNASCO IN DESTRA TRA GLI ABITATI DI NUCETTO E CEVA 


TANARO ‘GARESSIO PRIOLA CN 3 — 30 1500 —__— as 
BAGNASCO NUCETTO. } 
CEVA v—"*oe—e=icna"—_antni 


MA-0-SP-082 COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO CON PROTEZIONI SPONDALI È CON OPERE LOCALI DI CONTENIMENTO DEI 
LIVELLI IDRICI CON SVILUPPO PREVALENTE SU ENTRAMBE LE SPONDE IN CORRISPONDENZA DEGLI ABITATI IN LOCALITA CEVA. 
NUCETTO BAGNASCO GARESSIO 


TANARO GARESSIO PRIOLA. GN 2 > 13.000 ‘5200 1300 6500 
BAGNASCO NUCETTO suli nio ad CIO. 
CEVA 


MA-0-SP-083 SISTEMAZIONE DELL'ALVEO CON PROTEZIONI SPONDALI E CON OPERE LOCALI DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI IDRICI CON SVILUPPO 
_——————___— PRE VALENTE SU ENTRAMBE LE SPONDE IN CORRISPONDENZA DEGLI ABITATI IN LOCALITA CEVA NUCETTO BAGNASCO GARESSIO 


TANARO © GARESSIO PRIOLA. = — EN © 3° 37° 16000 sa "5000 
fa BAGNASCO NUCETTO, cele iosa, rei aa etetà 
CEVA 


MA-0-SP-084 REALIZZAZIONE DI INVASI CON FUNZIONI DI LAMINAZIONE CONTROLLATA DEL COLMO DI PIENA iN SINISTRA A VALLE DELL ABITATO DI 
___ BIEVETTA E IN SINISTRA A VALLE DELL ABITATO DI BAGNASCO 


TANARO CEVA, LESEGNO CN 21 2 6 000 3000 600 2400 
È CASTELLINO TANARO, 1 RIE 
ROCCA CIGLIÈ NIELLA 

TANARO CIGLIE. MONDOVI 

BASTIA 


MONDOVI 


MA-0-SP-078 “Adeguamento delle protezioni: spondali nei tratto in comsponcenza dell abrato di Bastia Mondovi e a sistemazione dell'alveo n comspondenza di 
tratti interessali da infrastrutture viane 
Sistemazione idrauica dei tratto terminale dei no Argioio 


TANARO CEVA LESEGNO, CN 2! 2! 8.000 dia 
CASTELLINO TANARO. i i o 


ROCCA CIGLIE, NIELLA 
TANARO, CIGLIÈ. MONDOVÌ 
BASTIA 

MONDOVI 


MA-0-SP079 Compiaiamento cell'ansguamento delle protezioni spondati nei tratto in cornsponcenza dell'abitato o: Bastia Mondovi e a sistemazione cell'alveo in 
comspondenza di tratu interessati da infrastrutture viane 
Sistemazione idraulica dei tratto terminale dei no Argioio 


BASTIA MONDOVI =——— (CN 27 a 27 ne "45501 1401 1050; ———_ 
TANARO CLAVESANA, CARRU, riti dito 2 : ! ! } 
FARIGLIANO 
MA-0-SP-076 | 


; | Realizzazione e/o adeguamento di difese spondali in località Carru a dresa della sponda destra in prossimità della traversa fiuvizie di Monte. | 
Madonna della Neve estese sopratutto in simistra  Ciavesana. Naviante a difesa della sponda destra, Fangiano a difesa dell'abitato n sponda 


destra im località Prozzo a difesa della sponda smistra 


NAR 1 ]BASTIA MONDOVI, : CN‘ 12 ; 2 70001 ] I 7000: Ù ] 
PANARO 'CLAVESANA, CARRU. | i Ù i 
FARIGLIANO 
idonee rei. i, @@ PP 
MA-0-SP-077 «Compietamento della realizzazione a/o adeguamento di difese spondali in località Carmu a cresa delia sponda destra m prossimita della traversa i 
ffuviale di monte Madonna della Neve Cliavesana. Naviante a difesa della sponda destra, porte stradale a valle ci Naviante Ì 
1 FARIGLIANO, PIOZZO. "CN |} 2 2 1000‘ 1000 
TANARO LEQUIO TANARO, i "sj | 
MONCHIERO NOVELLO, 
NARZOLE, CHERASCO & 
MA-0-SP-074 è 


PROTEZIONI ARGINALI IN CORRISPONDENZA DI NARZOLE A DIFESA DEI FABBRICATI IN SINISTRA 


Ra 
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05 - Tanaro ed affluenti 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
TANARO FARIGLIANO PIOZZO N 270 bi 12000. "4800 1200 8000 TO 


LEQUIO TANARO 
MONCHIERO NOVELLO. 
NARZOLE CHERASCO 


MA-0-SP-075 Realizzazione di afese spondali in località. Gallesio a protezione della straca di fondovalle in sinistra in località Bottero a protezione delia strada e 
dell'abitato in sinistra in prossimita dei ponte strada e a valle di Bottero a protezione della sponta destra in localita Cherasco a difesa della strada in 
sinistra e dei ponte 

Realizzazione di diese spondali a protezione di entramne ie sponde 


CHERASCO, LA MORRA CN 2 "2 19 000° 7600 1900 9500 
FANANO VERDUNO BRA RODDI,, È i 
S VITTORIA D'ALBA. 


MONTICELLO D ALBA. ALBA 


MA-0-SP-071 Adeguamento argmature in sinistra Tanaro per comciessivi 5000 mM in comspondenza della citta di Alba a partire da poco a monte della località 
Cascina Sacchi e fino alla locana Prati delia Frera 
Adeguamento argimature in destra Tanaro per comziessivi 5800 m in comspondenza della città di Alba a partire da poco a valle dell'abitato di Gallo 
d'Alba (per inglobare anche ii torrente Talloria) e fino alla confluenza dei tcrrente Versa 
L'intervento deve essere coordinato con quello gd: sistemazione dei torremi Tallona Riddone e Cherasca unitamente alla revisione dello sviluppo del 
canale di Verduno 


TANARO CHERASCO LA MORRA CN 3 3 43 000 12 900 4300 25800 
VERDUNO BRA RODDI 
S VITTORIA D'ALBA 
MONTICELLO D ALBA. ALBA 


MA-0-SP-072 — REALIZZAZIONE DI INVASO CON FUNZIONI DI LAMINAZIONE CONTROLLATA DEL COLMO DI PIENA IN SINISTRA TANARO A MONTE DI 
ALBA IN LOCALITA RODDI 


TANARO CHERASCO LA MORRA CN 2 2 7 000 © 3500 700 2800 
VERDUNO BRA. RODDI = enel SORA 
S VITTORIA D'ALBA. 


MONTICELLO D ALBA, ALBA 


“ MA-0-SP-073 “Realizzazione di orfese spondali in localita Pollenzo a difesa delia sponda cestra a monte del ponte e del canale in località S Vittoria d Alba a 
dilesa del canale di Verduno in sponda destra in locala Roddi a protezione o: entrambe le sponde nel tratto in curva a difesa de: fabbncati n 
sinistra e della strada statale in destra in iocalta Aba a protezione della sponda srustra 


TANARO ALBA BARBARESCO AT 2 2 75 000 6000 1500 7500 
CASTAGNITO NEIVE a 
CASTAGNOLE LANZE, 


GOVONE, COSTIGLIOLE 
D'ASTI $S MARTINO 


ALFIERI 
MA-0-SP-063 Realizzazione e adeguamento del sistema arginale n arretramento in sponca destra da localita Molino ad Ast: per una hinghezza complessiva di 


circa 10000 m compresa la dismissione ove necessario Gegli argini preesistenti A 
Realizzazione argine locale a protezione area mdustrale in localita Baraccone Ù 


=—Lrtr—rii 1, gr 8 g1gtgrr<ta; —_li  r_rrr[91g1 1{131 III LD inez 
TANARO ALBA, BARBARESCO, AT 2 2 7 000 4 550 1400 1050; f ' 
È CASTAGNITO NEIVE, x 
CASTAGNOLE LANZE, 


GOVONE COSTIGLIOLE 
D'ASTI S MARTINO 
ALFIERI 


TELO I nil ur rr rr, rr rrrT_19y9gim(ù€(,g@€ rr ricci 
MA-0-SP-064 Ampliamento della sezione d'aiveo nei tratto di attraversamento delia citta di Asti per una lunghezza di circa 1500 m (larghezza media d: progetto Ì 
circa 190 m), compresi interventi di Miglioramento cella confluenza dei torrente Borbore e di mpnstmo della stabilità del fondo i 


ALBA, BARBARESCO AT 2: 2, 24 0001 9 600| 24001 12000] | 
t 
_—_——_—_—<-_—_ P_i 


CASTAGNITO. NEIVE, i 
CASTAGNOLE LANZE, 

GOVONE, COSTIGLIOLE 

D'ASTI, S MARTINO 

ALFIERI 


TANARO 


nr 
MA-0-SP-065 : ‘Adeguamento det sistema argnale n comspondenza della città di Asù, comprensivo della dismissione degli argini preasistenti ave necestano, 
lcostiturto da 
argine n sinistra Tanaro e destra Borbore, arretrato ali limite dei fabbnceau esistenti, risalente ri torrente Borbore fino alla linea ferroviana; 
argine in sinisua Borbora e sinistra Tanaro e n desta del torrente Versa fino ai niavato ferroviano 
argine in destra Tanaro da località Isota d'Asti al onmo ponte arttadino. 


argine n destra Tanaro tra | due ponti cittadini fino alla località Caretti 


«sso patria it era | eial a 
TANARO i ‘ALBA. BARBARESCO. AT | (3) 137 100001 I | PEEsi 
ICASTAGNITO, NEIVE, ali pied 
CASTAGNOLE LANZE, 


GOVONE, COSTIGLIOLE 
D'ASTI, $ MARTINO 
— 


ALFIERI 
TOTTrZzTZEIt e ee eee Ne“ ee TTT TT“ ET TT E TTT TT ee en 
MA-0-SP-066 REALIZZAZIONE DI INVASO CON FUNZIONI DI LAMINAZIONE CONTROLLATA DEL COLMO DI PIENA IN SINISTRA TANARO DIFRONTE A { 


ALL'ABITATO DI ISOLA D ASTI E/O IN DESTRA TANARO TRA ISOLA E ASTI } 
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05 - Tanaro ed affluenti 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL importo CL Importo ‘95-96 97 ‘9- cm RS 
TANARO ALBA. BARBARESCO AT 37 31 24 000 24 000 
_ CASTAGNITO, NEIVE ] DN lira RS 
CASTAGNOLE LANZE, 
GOVONE, COSTIGLIOLE 
D'ASTI S MARTINO 
ALFIERI 
MA-0-SP-087 ——RICALIBRATURA DELLA SEZIONE DI PIENA DELL'ALVEO A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI ASTI PER CIRCA 5,5 KM ALLO SCOPO DI 


TANARO 


MA-0-SP_068 


TANARO 


MA-0-SP-069 


TANARO 


MA-0-SP-070 


TANARO 


MA-0-SP-059 


TANARO 


—_ _——__ 
MA-0-SP-062 i 


TANARO 
CI) 


MA-0-SP-060 


TANARO 


ì Rezsizzzazione di un sistema argnale n smistra da Felzzano ad Alessandra per una estensione di carta 26000 m con sviluppo iungo 


AUMENTARE LA CAPACITA DI DEFLUSSO 


ALBA BARBARESCO. AT 7 6000 3000! 600: 2400 
CASTAGNITO, NEIVE 2 x 

CASTAGNOLE LANZE, 

GOVONE, COSTIGLIOLE 

D'ASTI S MARTINO 

ALFIERI 

REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI ADEGUAMENTO ARGINALE E DISMISSIONE DI RILEVATI ESISTENTI 

IN COMUNE DI ISOLA D'ASTI 

ALBA BARBARESCO AT id 2 I 7000 3500 700! 2800 
CASTAGNITO. NEIVE, 


CASTAGNOLE LANZE. 
GOVONE, COSTIGLIOLE 
D'ASTI $ MARTINO 
ALFIERI 


Realizzazione di difese di sponda in localita Baraccone a difesa dei versante in destra m localita Molino a difesa della strada m destra, in località 
Motta a difesa del versante in sinistra in localita Isola d'Ast: a difesa della strada statale n destra 


== 


2° 8900 


ALBA BARBARESCO, AT 8.000 
CASTAGNITO NEIVE 
CASTAGNOLE LANZE. 
GOVONE. COSTIGLIOLE 
D'ASTI S MARTINO 


ALFIERI 


Combpietamento della realizzazione di difese di sponda in località Saraccone a difesa cei versanie n destra m località Molino a drlesa della straca in 
destra in località Motta a difesa del versante in smistra in località Isola d'Asti a crfesa della strada statale m destra. 


ASTI AZZANO D'ASTI AT 16 000 4800 1600 9600 


ROCCA D'ARAZZO. 
CASTELLO D'ANNONE, 


2| 2; 


_r__—& 


MASIO QUATTORDIO 


Realizzazione di opere di difesa spondale n località Castello d'Annone in sponda sinistra a protezione dell'argine in frokdo, Rocchetta e Cerro 
Tanaro, m destra e sinistra, Quattordio, in sponda sinistra, a protezione della iinea ferroviana # dell'argne Cascina Fontanone (Masio), n sponca 
destra  Felizzano in sponda destra, nel tratto tra la traversa e il ponte stradale 

ASTI AZZANO D'ASTI, AT 25.000 2.500. 12.500 
ROCCA D'ARAZZO, 
CASTELLO D'ANNONE, 
ROCCHETTA TANARO, 
CERRO TANARO, 

MASIO, QUATTORDIO 


-2 | 2 10000; 


ADEGUAMENTO ARGINI IN SINISTRA PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 8000 M NEL TRATTO IN CORRISPONDENZA DI CERRO TANARO 


——————_-b 


TASTI, AZZANO D'ASTI, AT 3 + Ta 3000! 3.000 
‘ROCCA D'ARAZZO, i ; : Ù 

CASTELLO D'ANNONE, I 

ROCCHETTA TANARO, : 

CERRO TANARO Ì 


INTERVENTO DI ABBASSAMENTO DELLE QUOTE DEL PIANO CAMPAGNA DELL'AREA IN GOLENA SINISTRA DI FRONTE AGLI ABITATI DI 
ROCCHETTA E CERRO TANARO Al FINI DI UN INCREMENTO DELLA CAPACITA DI LAMINAZIONE DELLA GOLENA 


{AT | 2] | 2] 90001 


MET, APANO D'ASTI © 
ASTI, AZZANO D'ASTI, ' 


IROCCA D'ARAZZO. I 
{CASTELLO D'ANNONE, I 
ROCCHETTA TANARO. H 
CERRO TANARO, MASIO, I 


$850] 1800] 1359, I 


OPERE DI PROTEZIONE ARGINALE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI ROCCHETTA TANARO 


IFELIZZANO, OVIGLIO v 


16400] 4100! 20500: 
SOLERO. ALESSANDRIA, ‘ - i 
PI MARAZZI 


—————————_———————__—————_____ 


il nievato 
ferroviano 0 con il canale De Ferran per tutto ii tratto a monte di Alessandra e, oltre # tratto attadino lungo ti tracciato dell'autostrada A21 fino ei 
bordo collmare n prossimità di Pavone. comprensivo di ncslibratura d'atveo 


I 
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05 - Tanaro ed affluenti 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL importo CL importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
FELIZZANO, OVIGLIO AL 2 2 6 000 3.000 600 2 400 
TANOBO.> SOLERO ALESSANDRIA, __ 
PIETRA MARAZZI 
i MA-0-SP-055 Reatizzazione di opere a: difesa spondale m localita C Urbani (Felizzano) è cresa della sponda sinistra in comspondenza della ferrovia e del © 7 


canale De Ferran, in localita Rocca’ a protezione della sponda destra prossima all'abitato in localita Alessandna Stazione e ncalibratura d'aiveo 


NA FELIZZANO. OVIGLIO AL 3 3 13 000 130001 
TENCRO SOLERO, ALESSANDRIA 
PIETRA MARAZZI 


“ MAD-SP-056 RICALIBRATURA DELLA SEZIONE D ALVEO A VALLE DEL CENTRO ABITATO PER CIRCA 7 5 KM Al FINI Di UN AMPLIAMENTO DELLA 
SEZIONE DI DEFLUSSO DI PIENA E DI UN AUMENTO DEL VOLUME DI INVASO 


| 


A FELIZZANO, OVIGLIO AL 2 Spi; 7.000 4550 1400 1050 
TANARO: SOLERO ALESSANDRIA _ } 
PIETRA MARAZZI 


MA-0-SP-057 OPERE DI AMPLIAMENTO E RICALIBRATURA DELLA SEZIONE D'ALVEO NEL TRATTO URBANO PER UNA ESTENSIONE DI CIRCA 4000 M E 
LARGHEZZA MEDIA DI PROGETTO DI CIRCA 200 M 


TANARO © FELIZZANO OvIGLIO ——— AL 20 30 26000 "9600 2400 12000 — 
SOLERO, ALESSANDRIA 
PIETRA MARAZZI 


MA-0-SP-058 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA ARGINALE IN DESTRA DA LOCALITÀ CASALBAGLIANO AD ALESSANDRIA FINO ALLA CONFLUENZA CON — 
un IL BORMIDA, PER UNA ESTENSIONE DI CIRCA 12000 M € RICALIBRATURA D'ALVEO 


TANARO ALESSANDRIA. PIETRA AL 2 2 22 000 8800 2200 11000 
MARAZZI 
MONTECASTELLO 
RIVARONE, BASSIGNANA. 
ALLUVIONI CAMBIO 


I 


MA-0-SP-051 ADEGUAMENTO DELL ARGINE DESTRO NEL TRATTO DI FRONTE ALL ABITATO DI MONTECASTELLO (CIRCA 1800M) E PER SUCCESSIVI 
CIRCA 14000 M FINO ALLA CONFLUENZA CON IL PO E RICALIBRATURA D'ALVEO 


TANARO ALESSANDRIA PIETRA AL 2 2 2000 2000 
MARAZZI 
MONTECASTELLO, 
RIVARONE, BASSIGNANA, 
ALLUVIONI CAMBIÒ 


MA-0-SP-052 REALIZZAZIONE ARGINE IN LOCALITA PIETRA-MARAZZI A DIFESA DELLA PORZIONE DI ABITATO SOGGETTA 


AD ALLAGAMENTI 
TANARO ALESSANDRIA, PIETRA AL 2i 2: 10 000 5000 1000 4000 
MARAZZI spriat cosce 
MONTECASTELLO 


RIVARONE BASSIGNANA 
ALLUVIONI CAMBIÒ _ 


MA-0-SP-053 REALIZZAZIONE DI OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITA PIOVERA IN SPONDA DESTRA RIVARONE IN SPONDA SINISTRA, 
MEZZANINO-BARACCONI IN SPONDA DESTRA E RICALIBRATURA D'ALVEO 


Tanaro — Ù 526.500! 140.700 35.600: 161.200! 189.000] 
«TRIVERSA 1 BALDICHIERI D'ASTI AT 2; 367° 2 i 267 26 


= = a rar n4a.  % 
| MA-3AL-044 LAVORI DI RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE TRIVERSA NEL TRATTO IN COMUNE DI BALDICHIERI 


,TRIVERSA [TIGLIOLE AT 2 67 ‘2; 267! 267 | i i I 
li ! ì { Ì Ì i [ i | 


ere ez me EIZO III CIO III II IMM I 
I MA-3-AL-044 > ILAVORI DI RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE TRIVERSA NEL TRATTO IN COMUNE DI TIGLIOLE ! 
tr 


ITRIVERSA 7 VILLAFRANCA D'ASTI i AT 21 #7 2) 267 267 s 
L—_—_—_—_—_————_—— 


' MA-3FAL-046 yMAVORI DI RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE TRIVERSA NEL TRATTO IN COMUNE DI VILLAFRANCA 


sn 


Triversa! 801! 801 801 Su de 
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Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 9596 97 ‘98-99 cm RS 

UZZONE GOTTASECCA TEN 27 120 2] 120 — 120 
si i i on io 

MA-3-AL-047 RIFACIMENTO MURO SPONDALE IN DX IN LOC FRAZIONE SUGLIANI DEL COMUNE Di GOTTASECCA PER ML S0 

; 

UZZONE caseemo une — N 27; 6 21 EC) 

MA-3-AL-046 | IRIFACIMENTO SCOGLIERA SFONDALE N DX BI UOC, VALENTANI SOMUNE DI CASTELLETTO UZIONE ML 500 
IUZZONE — | CASTELLETTO UZZONE —— — CN 2. 30 2 300 "300 
MA-3-AL-048 RIFACIMENTO SCOGLIERA SPONDALE IN LOC VIVAIO NEGRO DEL COMUNE DI Casteetto UZZONE PER MI 400 
UZZONE CORTEMILIA Ceno 7 0 2] e 40 "400 

MA-3-AL-056 RIFAGINENTO SCOGLIERA SFONDALE N DX iN UOC MONTE CONFLUENZA RIO RICOSO SE Comune DI coRTELA PER ML 600 
UZZONE CORTEMILIA N 2 30 21 30 "300 

VEDALOSI — RIFACIMENTO SCOGLIERA SPONDALE N DX DA LOC NOSCHETTO A ROSSANO DEL COMUNE DI CORTEMILIA PER MI 500 
UZZONE —— Pezzi valE UZoNE — a 3, 6 I° E VETLE È 

MASALDGS — RIFACIMENTO SCOGUIERA SPONDALE IN TOGA VALLE CARPENETA DEI COMUNE Di PEZZOLO VALLE UZZONE PERL ASD 
UZZONE = — PEZZOLO VALLE UZZONE EN 2 250 2 250 250 i 

MA-3-AL-050 RIFACIMENTO SCOGLIERA SPONDALE IN LOG VALLE A VALLE DEL COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE PER ML300 
UZZONE PEZZOLO VALLE UZZONE — — CN 2 1590 2) 150 150 sE 

DRSALST RIFACIMENTO SCOGLIERA SFONDALE NI LOG VALLE A WONTE DEL COME DI FEZIOLO VALLE UzZONE PERRIN 
UZZONE PEZZOLO VALLE UZZONE ——CN 2] 2 200 200’ 

MA-3-AL-052 RIFACIMENTO SCOGLIERA SPONDALE IN DX IN LOC ABBA DEL COMUNE Di PEZZOLO vi UZZONE PER ML 250 ssa 
UZZONE FEZILO VALE UZONE — —N_ FT 2 I] 10, 

MA-3-AL-053 RIFACIMENTO SCOGLIERA SPONDALE iN SX IN LOC MULINO DEL COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE PER ML 200 E DX ML 100 
UZZONE :PEZZOLO VALLE UZZONE RETI E TA EL 70: 
MA->AL-054 {RIFACIMENTO SCOGLIERA SPONDALE IN SX IN LOC BRANDONE DEL COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE PER ML 100 


| MAGALOSS |] 


{RIFACIMENTO SCOGLIERA SPONDALE IN DX IN LOC PONTE VASSALLI DEL COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE PER ML 200 A VALLE Î 
| {DEL PONTE 
rc r_m—_—€€€—————————————€—€—€—€—€€—€€—€€——————————— ——+——€—@——&—&—@———__T@——@@É—m@___ 


I Uzzonei 2.690 | 2.6901 2.690 T ” eri 
Tia nni 

05 - Tanaro ed affluenti! 253,491 741.241 267.391: 47.100 202450) 203.8001 | 
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06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95/96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
CERVO -COMUNI INTERESSATI VET 37 500 Fi 500 DI" ara ee ina 


MA-3-AL-001 5 ‘OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI È DI RIASSETTO IDRAULICO DEL FIUME SESIA-CERVO-ELVO-SESSERA 


Cervo 5000 ——— 5.000 1 TANI E tario 
CHISOLA CUMIANA fo 31 30 2° 0 -*“s&su e 


1 MA-3-AL-032 SISTEMAZIONE TORRENTE CHISOLA 


CHISOLA me ——— —“— “me ‘ale 2 — se aa 


MA-3-AL-032 SISTEMAZIONE TORRENTE CHISOLA 


CHISOLA —— Picsesitornese ———— 10° 21 0 3° = 


MA-3-AL-032 SISTEMAZIONE TORRENTE CHISOLA 


CHISOLA sossasto — —— 6° 3770 2 E - 


© MA-3-AL-032 SISTEMAZIONE TORRENTE CHISOLA 


CHISOLA VOLVERA TO 27 30 2 "300° 300 


MA-3-AL-032 SISTEMAZIONE TORRENTE CHISOLA 


Chisola = 1500 = 1.500 i.500° 
CHISONE VILLAR PEROSA ——— To 2 0 20 0 Di 


MA-3-AL-024 SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI VILLA PEROSA ZONA IND LE E PINEROLO ZONA ABITATIVA 


Chisone 40% — 400 200 
CHIUSELLA — PARLA ——— To 2 325 (ZI e SC pr Se 
" MA-3-AL-030 SISTEMAZIONE TORRENTE CHIUSELLA See 
CHIUSELLA — PAVONE CANAVESE ———— 10 32 us a ME 335 
VER oi Hi f 
!MAS-AL030 SISTEMAZIONE TORRENTE CHIUSELLA 
CHIUSELLA ‘PEROSA CANAVESE ——;, TO ! 1 2] 88 2 325) 325, | 
aa Med encaa — — 
CHIUSELLA STRAMBINO — ji fo © 12 avi a 

la e e Glenn il 
Chiusellal | 13751! 1.375) LE 


—_—_-; N 


'DORA BALTEA) (-COMUNI INTERESSATI To 2] 2500. ia e a] 


MA-3-AL-002 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL FIUME Cage RIPRISTINO E 
CONSOLIDAMENTO DIFESE PER VARI TRATTI PER COMPLESSIVI KM 5 NEI COMUNI DI VISCHE - MAZZE’ - ECC 


Dora Baltea: © 2.500 | 2.500! 2.500: Ì 


— 86— 
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06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL importo CL importo ‘957% 97 ‘98-99 cm RS 
DORA RIPARIA VILLARFOCCHIARDO To 3; 3! 4 000 4 000 si ue 
SANTANTONINO DI SUSA 1 RETI 
MA-3-AL-000Ns — RIORDINO IDRAULICO AMBIENTALE NEI COMUNI DI BORGONE, VILLARFOCCHIARDO SANT'ANTONINO 
_———_.——r—ee —eorrree--———--_—______n —_——€=—___r_rT_r—r——r—Trm—rT—r——mr_=_—wb.—.—=—=—=—rrrrr—r r—=—m ————2_—_————————____——<=<==<= =..=»© 
Dora Riparia 4.000 4.000 
ELVO ‘COMUNI INTERESSATI VE 31 40 3, 4000 4 000 i 
i 


i —_ L-—— 


MA-3-AL-001 3 OPERE DI CONSOLIDAMENTO O£I DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL FIUME SESIA-CERVO-ELVO-SESSERA ' 


Elvo 4.000 4.000 4.000 ER 

MALONE FRONT To 2° 3 3 40 400 
Ciatti lol SS sp ini dei ene Mera 
"—— MA:3-AL-033 SISTEMAZIONE TORRENTE MALONE _ 
MALONE TEVONE - BARBANIA = — TO 20 367 al 50 GET DE 
— asa — SISTEMAZIONE TORRENTE MALONE SERE sana rn 
MALONE — RIVAROSSA TO 2, 30 3 30 3007 
© MA-3-AL-035 SISTEMAZIONE TORRENTE MALONE = Si a 
MALONE = SANBENIGNO CANAVESE © TO 27300 20 300 "7 300 via tesi 
“ MA-3-AL-036 SISTEMAZIONE TORRENTE MALONE “sa 
MALONE — voirano —— 7 TO 3; 30 2, 300 300 i 
" MA-3-AL-034 —SISTEMAZIONE TORRENTE MALONE 

Malone: 184° © 1.900 1.900 


— 87 


16-3-1996 
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06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 98% cm RS 
ORCO CASTELLAMONTE _——— 10 Esa 21 = 60 e digg e re TELA 
aaa, — sistemazione TORRE © TTTTTOTTTTTT 
GFCO asset TTT TT TT TT 10 1000 
eni aa E EA E PT RR 
"— MA:3-AL-038 SISTEMAZIONE TORRENTE ORCO 
ORCO TuorenE TT ro 3] 80 Cai 600 
SALI SISTEMAZIONE TORRENTE ORO — nana Ce 
ORCO Fouzzo —— TTT 2 8 2° 25 235 
© MA-3-AL-039 SISTEMAZIONE TORRENTE ORCO E 
ORCO use — Ge TE 7 — cai 
“RL I STRO TORRENTE 0 “a 
ORCO montanaro —— A TB BE ca n 
— Wa-3-AL-039 — SISTEMAZIONE TORRENTE ORCO = SAS = 
ORCO  —— FoNnT-cANAVESE TO 2 800 2° 60 500 oa 
WAZALDI — SISTEMAZIONE TORRENTE ORCO RITA RI 
GRéO RIVAROLO CARaVESE TOT ST dI 100 100 cara 
—  MASAL040 ESA 
ORCO "SAN GIUSTO CANAVESE TO 2] 25 RE] 225 AEREE I 
ROSEE II AES a SD Mi 

" MA-3-AL-039 — SISTEMAZIONE TORRENTE ORCO 

Orco. 4700 4.700? 4.700 
FELICE —— arca 6° ITS I] TCO 

Si 2 
È "MA-3AL028 SISTEMAZIONE TRATTO TORRENTE PELLICE 
PELLICE —° CAVOUR “To 2] 70 2 7001 700! 
| Spata SISTEMAZIONE TRATTO TORRENTE PRISE 
‘PELLICE | [LUSERNA SAN GIOVANNI 7 ro 72 433! 2] © SIE 
; MASALÙ6 | ‘SISTEMAZIONE TRATTO TORRENTE PELLICE ; 
7 

j MASALGE 


(PSTFIAZIONE TRATTO TORRENTE PELLICE 


Pellice: 1.999. 1.999? 1.999! | 
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06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
SESIA COMUNI INTERESSATI Va zi 100 2° 10.000 10 000 Snni 


MA-3-AL-001 1 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL FIUME SESIA 


IA COMUNI INTERESSATI Val 80 3! 8.000 4 800 800 2400 
Si 3 3. 


MA-3-AL-001 2 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL FIUME SESIA RISTRUTTURAZIONE 
ARGINI SINISTRA E DESTRA DA ROMAGNANO A FOCE PO 


SESIA COMUNI INTERESSATI VC 4| 20000 4, 20 000 20 000 


MA-3-AL-001 6 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL FIUME SESIA 


SESIA ARBORIO SILLARENGO VC 1 4760 4 3760 4760 
LANDIONA i 


MA-2-AL-279 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


SESIA BORGOSESIA Val 1 5950 4 5950 5 950 


MA-2-AL-270 LAVORI PER SVASI IN ALVEÒ FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE  — 


SESIA — CARESANA VE 1 350 4 7570” 3570 


MA-2-AL-287 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


| 


[i 


SESIA CARESANA BLOT Ve 1323860 4 2380 2 360 


MA-2-AL-281 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERÙALE LITOIDE 


SESIA CARPIGNANO SESIA © UNO 1] 3570 4. 3570 = Dro 
RZ EE Le 


MA-2-AL-275 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


SESIA GATTINARA Va 1| 230 4, 2360 2.360 
— _—_—_—_—+ 


MA-2-AL-276 LAVORI PER SVASI! IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


SESIA GHEMME NO 11 3570 4 3.570 3 570 


MA-2-AL-274 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


SESIA TGMISLARENSO — = = VE 11] 4760 aq 4760 RIA 
(| MAZAL2I8 | LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 

ite i 

SESIA ——— GREGGIO. SNAZZARO S. 1 VO 1] 3570: 4] FETI Fi 
Î MA-2:AL280 > LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 

SESIA | (GRIGNANO, PRATOS —— — VC, Cia 4g 2360 7360 
{  MA-Z-AL-271 "LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE UTOIDE /;/ 
SESIA == irancosco — —— i ev Ea TT 3970 3 570: 
"wa 3 i Der 


MA-2-AL-286 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


SESIA LENTA Va 1° 2350 4 2 360 3 350 


MA-2-AL-277 , LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LTOIDE 


RI 


5 - Librena - Suppl. ord GU n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
1t—————————————_————-----  }5-y- TTt--_————————rt-_—_——_—_ P—_@ __b& 


06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
SESIA MOTTA DEI CONTI CANDIA ve 1 | 2 360 4 2360 2360 


MA-2-AL-288 :LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


e 


SESIA (OLDEMICO VILLATA ve 1] 2360: Ta ? 360 3360 
a 
________' ——__—_— __—_—__— 


MA-2-AL-284 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


SESIA PALESTRO PRAROLO — — PV 1] 3570 Ta ig 


MA-2-AL-283 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


—_—_— TTT TT e e E e eee een mq ll Ly 3: 
SESIA PILA, SCOPELLO ve 1 3570 3570 3570 
t 


MA-2-AL-268 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


SESIA — ROMAGNANO SESIA NO 1; 590 4; 5.950 pergicace TTT 5960 

e LI PP[1— /-»>=_+MÀ\nnNY&SGeee n o ——_—_ o ——- 
MA-2-AL-273 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 

SESIA = ROSASCO. PEZZANA VEC 17 2360 40 2360 ER 712/980 


MA-2-AL-285 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE — 


SESIA SERRAVALLE SESIA ve 7 2380 4 73850 ———_———r——muua 


E IE TIENE - 


MA-2-AL-272 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


SESIA VARALLO QUARONA — © VC 1 5.950 4] 5950 “ea gg 


; 


MA-2-AL-269 LAVORI PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


SESIA VERCELLI VE 1 7140. 4 7140 714, 


MA-2-AL-282 LAVORI DI SU PER SVASI IN ALVEO FIUME SESIA PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 


Sesia. 116.440; * 116.440 4.800 8001 2400 10.000) 98.440. 
SESSERA -COMUNI INTERESSATI Vo 3] 300 3| 3000 “3000 
e’ E 
|  MAS-AL0014, OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL FIUME SESIA-CERVO-ELVO-SESSERA 
RE] SASA AN E E I DE: 
Sessera: ' 3.000; | 3.000 3.000 
————€6 lierrt iO. 


—- 90 — 
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06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 CM RS 
STURA DI CAFASSE Trio Sa a, ge 0 i E ETTETOE 
LANZO ee ee ee PRC, Dioclle pcs Ai o0 perll cr ii 


MA-DALO4I — SISTEMAZIONE TRATTO TORRENTE STURA DICANO OT TT TTT TT 


STURA DI CASELLE TORINESE TO 2] 150 2 1500 1 500 
LANZO ——————+—_—ù liglato De 


MA-3-AL-041 SISTEMAZIONE TRATTO TORRENTE STURA DI LANZO 


STURA DI — RosassomeRO —— “10° 25 83 3 337 ‘333 
LANZO e da ol = 


MA-3-AL-043 —SISTEMAZIONE TRATTO TORRENTE STURA DI LANZO 
STURA DI VILLANOVA CANAVESE To 2 33 2 333 2330 
LANZO ccà eta 

MA-3-AL-043 — SISTEMAZIONE TRATTO TORRENTE STURA DI LANZO 


Stura di Lanzo 2.499 2.466 2.466” 


NZ.) pere 
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06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 95-96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
TOCE ssa vosssa e Tea 7 TTT 4 


" MA-3-PV-106 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO £ DIFESE SPONDALI IN OX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI PREMOSELLO CHIOVENDA E ANZOLA D'OSSOLA 


TOCE ANZOLA D OSSOLA NO 4 67° 4 667 667 


MA-3-PV-106 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO £ RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI PREMOSELLO CHIOVENDA E ANZOLA D'OSSOLA 


TOCE ANZOLA D OSSOLA NO 4] 67 4î = 667: ei 7 


MA-3-PV-106 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI PREMOSELLO CHIOVENDA E ANZOLA D'OSSOLA 


nr È CI 
TOCE ANZOLA D'OSSOLA o 4] 0 4 wi Tr 
VA ea, pe LI, tu 


TIE i CLIO: iii iii riali puis ridicoli 
MA-3-PV-112 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
_______o— _o nr_—yDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI PREMOSELLO ORNAVASSO ANZOLA MERGOZZO ' 


TOCE BEURA-CARDEZZA NO 4: 300 4 7000 A 3000. 


" MA-3-PV-105 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA CON RETTIFICA È RIPRISTINO DELLE SPONDE E DELLE SEZIONI 
DI DEFLUSSO F TOCE NEI COMUNI DI BEURA CARDEZZA E PALLANZENO 


TOCE = BEURACARDEZZA NO 4 #7 4 7 I NIETTTTA 


 MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE Di SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA 
VILLADOSSOLA. TRONTANO BEURA CARDEZZA 


TOCE BEURA-CARDEZZA NO 4 «7 74! 417 47 


MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX £ SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA 
VILLADOSSOLA. TRONTANO BEURA CARDEZZA 


TOCE === BEURACARDEZZA UNO 4] 7 4] #7 7 
=rroniluit= i teso hi, all rich culi a ei e. 
MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA. 
VILLADOSSOLA. TRONTANO BEURA CARDEZZA 


TOCE BEURA-CARDEZZA NO 4: 92 4 92‘ 92 


MA-3-PV-113 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE DRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI Di DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA. VILLADOSSOLA, BEURA 


TOCE = BEURA-CARDEZZA NO aq 27 TE n 


MA-3-PV-114 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI BEURA. PALLANZENO VOGOGNA 


TOCE CREVOLADOSSOLA NO 4 139) 4! 1333 13331 
\— brr T_ tr ii..,rP_,._.1t1; 11 ___8r811.f{.i11ià. 


MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE. DIFESE SPONDALI E ! 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA. MONTECRESTESE. 
DOMODOSSOLA. TRONTANO 


TOCE | CREVOLADOSSOLA NO 47 1333) ag rasi ““ 


MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA CREVOLADOSSOLA MONTECRESTESE. 
DOMODOSSOLA. TRONTANO 


TOCE ICREVOLADOSSOLA ' NO 4 13331 '4 13331 13331 
[ee ia | csi ; 


MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA. MONTECRESTESE. 
DOMODOSSOLA. TRONTANO 


_——————€—& e rr _—_—T——_—_ 2 
TOCE 1 CREVOLADOSSOLA NO 4 | 110 4 | 110, #10 


MA-3-PV-110 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 3 


ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA. MONTECRESTESE DOMODOSSOLA 
E TRONTANO (PIANA DI MASERA) 


SERRA 1, RA 
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06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
TOCE DOMODOSSOLA NO 4} 1333 4 1333 1333 
ca a o 


MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA. MONTECRESTESE. 
DOMODOSSOLA TRONTANO 


TOCE DOMODOSSOLA NO 4. 133 4 1333 1333 


MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA. MONTECRESTESE. 
DOMODOSSOLA. TRONTANO 


TOCE DOMODOSSOLA NO 47 133 4 1 333 1333 


A iii iii ir | iii 

MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NE! COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA MONTECRESTESE. 
DOMODOSSOLA. TRONTANO 


TOCE DOMODOSSOLA NO 4 “7 4 117 417 


MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA. 
VILLADOSSOLA, TRONTANO BEURA CARDEZZA 


TOCE DOMODOSSOLA NO 4 “7 A 417 417 


—— MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
_—___—m€6€« FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NE! COMUNI DI DOMODOSSOLA. 
VILLADOSSOLA TRONTANO SEURA CARDEZZA 


TOCE DOMODOSSOLA NO 4 27 4 117 417 


MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZ'ONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI OOMODOSSOLA 
VILLADOSSOLA. TRONTANO BEURA CARDEZZA 


TOCE DOMODOSSOLA NO 4 0 110 110 


MA-3-PV-110 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI MASERA. CREVOLADOSSOLA MONTECRESTESE DOMODOSSOLA 
E TRONTANO (PIANA DI MASERA) 


TOCE DOMODOSSOLA NO 4 2 4 92 92 


© MA-3-PV-113 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
— _____———_ _—m ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI Di MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA. VILLADOSSOLA, BEURA 


TOCE GRAVELLONA TOCE NO 4| 7 4 667 667 


MA-3-PV-101 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI Ot DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E Sx F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI MERGOZZO GRAVELLONA TOCE, ORNAVASSO 


TOCE 1 GRAVELLONA TOCE NO 4 67 74 667” 667: 


__ 


MA-3PV-101 ., FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI MERGOZZO. GRAVELLONA TOCE. ORNAVASSO 


No i :4] 67 :4, s7ì 6671 


TOCE ‘GRAVELLONA TOCE 


MA-3-PV-101 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
| «FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI MERGOZZO GRAVELLONA TOCE. ORNAVASSO 


ERA NO | 4 1333: 4! 13331 Ì | i 1333 


IOTIZOENIA — Ere FARE LT AGAGI RI ARIDI ETAMENTOA I AMMMAPORNE DIELE E SARE RR ERGUEIIONE GEUZIA FOrRiGLI E FIREGE corra 
I MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE. DIFESE SPONDALI E | 

SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA. MONTECRESTESE, 
DOMODOSSOLA TRONTANO 


3 
È 
È 


‘TOCE | MASERA NO 4] 139° 4 1333Ì 13331 


rese. LEA E TETI O RI TETI PIO AAT PIT EOLIE IATA ZITTI LANZA LIFT ANZI TE STRETTE IAT E N ng 1 
MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E 

SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA. MONTECRESTESEZT 7 

DOMODOSSOLA TRONTANO VA Li 


— 


CON SS 
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06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
TOCE MASERA NO 4] 133 4 1333 si 1333 
“— MA-3-PV;102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E — 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA CREVOLADOSSOLA MONTECRESTESE 
DOMODOSSOLA. TRONTANO 
TOCE MASERA NO 4 mo 4 | 110 110 
MA-3-PV-110 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI MASERA. CREVOLADOSSOLA MONTECRESTESE, DOMODOSSOLA 
€ TRONTANO (PIANA DI MASERA) 
TOCE MERGOZZO i NO 4 667 43 667 667 
ti 
MA-3-PV-101 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI MERGOZZO GRAVELLONA TOCE ORNAVASSO 
TOCE MERGOZZO NO 4 | 667 4 667 667 
MA-3-PV-101 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E Sx F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI MERGOZZO, GRAVELLONA TOCE, ORNAVASSO 
TOCE MERGOZZO NO 45° 67 4 667 ci 667 
MA-3-PV-101 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO È DIFESE SPONDALI IN DX E 5X F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI MERGOZZO GRAVELLONA TOCE. ORNAVASSO 
TOCE 7 MERGOZZO UNO 4 Tn 4 100 A I SOTTTI 
il ze CECI ATEI n A 
MA-3-PV-112 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
DI ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI PREMOSELLO ORNAVASSO ANZOLA MERGOZZO _ 
TOCE MONTECRESTESE NO 4 1533 4 1333 ‘333 
LI 
MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'’ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA. CREVOLADOSSOLA MONTECRESTESE, 
DOMODOSSOLA TRONTANO 
TOCE MONTECRESTESE NO 4 1333: ‘4! 1333 1333 
MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA. CREVOLADOSSOLA. MONTECRESTESE, 
DOMODOSSOLA. TRONTANO 
TOCE MONTECRESTESE NO 47 1333: 4] 1333 1333 
MA-3-PV-102 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE DIFESE SPONDALI E 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA CREVOLADOSSOLA MONTECRESTESE, 
DOMODOSSOLA, TRONTANO 
TOCE MONTECRESTESE i No lid o, 4] 110Ì i 110 
[E 
MA-3-PV-110 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI —* 
: ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA, MONTECRESTESE, DOMODOSSOLA ‘© 
E TRONTANO (PIANA DI MASERA) 
PRO Ere I 
«TOCE | 


È 
. 


' (ORNAVASSO Bf NO | 14 667 14 667! I 667 
i i A vee noi i EA i i 


FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
,FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI MERGOZZO, GRAVELLONA TOCE. ORNAVASSO 


Fenice n TOTO TRAI rat — 667° 
ORRAVASSO ii NO | 4] 671 {4 667 | 667 


FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO £ DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI MERGOZZO GRAVELLONA TOCE. ORNAVASSO 


NO |: 14 667 [4] 667: 667 


Ul 


ORNAVASSO 
I 


FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN OX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI Di MERGOZZO GRAVELLONA TOCE, ORNAVASSO 


ORNAVASSO i NO 4 100; 4 100° A 9007. 
ze 


N 


TIP“ EÉ:L“”ee_ e] eee er e e e \e e °° tti tritati 
FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI PREMOSELLO ORNAVASSO ANZOLA MERGOZZO 


_ 94 — 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘95-96 197 ‘98-99 cm RS 
TOCE PALLANZENO NO 4 300 4! 7000: 3 000 
TTT O TT /?T TTT eg 29r__-TdTETT-..s.T** TT TTT==="= 
MA-3-PV.105 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA CON RETTIFICA E RIPRISTINO DELLE SPONDE E DELLE SEZIONI 
DI DEFLUSSO F TOCE NEI COMUNI DI BEURA CARDEZZA E PALLANZENO 
TOCE PALLANZENO NO TRO 


MA-3-PV-107 


TOCE 


MA-3-PV-114 


TOCE 


MA-3-PV-103 


TOCE 


MA-3-PV-103 


MA-3-PV-106 


ITOCE 


MA-3-PV-112 


TOCE 


i 


MA-3-PV-102 


:TOCE 


MA-3-PV-102 


TOCE 


MA-3-PV-102 


4] 500° 4] 5.000 
alla od ii 


FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA CON RETTIFICA E RIPRISTINO DELLE SPONDE E DELLE SEZIONI 
DI DEFLUSSO F TOCE LOC ENICHEM NEI COMUNI DI PALLANZENO E VOGOGNA 


PALLANZENO NO 4 92 4 92 92 


FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI —— 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI Di MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI BEURA PALLANZENO VOGOGNA 


PIEDIMULERA NO 667 


4] 667 4; 


FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CONO — 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO IN COMUNE DI VOGOGNA E PIEDIMULERA 
PIEDIMULERA NO fl 667 4' 667 


— | ___ 


FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON — 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO IN COMUNE DI VOGOGNA E PIEDIMULERA 


PIEDIMULERA NO 4| 6 4; 667 667 


FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO IN COMUNE DI VOGOGNA E PIEDIMULERA 
PIEDIMULERA NO 138 138 


4} 138 


FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI VOGOGNA-PIEDIMULERA 


4 


PREMOSELLO-CHIOVENDA 667 


FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI PREMOSELLO CHIOVENDA E ANZOLA D'OSSOLA 


PREMOSELLO-CHIOVENDA 


e —______—_—_—___.__1——_—_—_—_———_ =" e Elerrer”rc 3 


FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI PREMOSELLO CHIOVENDA E ANZOLA D'OSSOLA 


PREMOSELLO-CHIOVENDA NO 4 567 4 667 


FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN OX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO NEI COMUNI DI PREMOSELLO CHIOVENDA € ANZOLA D'OSSOLA 


PREMOSELLO-CHIOVENDA NO 4 | 100° .,4 | sel 


FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI PREMOSELLO, ORNAVASSO, ANZOLA. MERGOZZO 


NO +4 1333! (4 ' i 1333 | 
bt $ 
FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE. DIFESE SPONDALI E 


SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC. PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA, MONTECRESTESE, 1 
DOMODOSSOLA, TRONTANO 


100 


«TRONTANO 1333 { 


TRONTANO NO 4 1333! ! 1333] 


FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATO ARGINALE. DIFESE SPONDALI E ! 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA, MONTECRESTESE, 


DOMODOSSOLA. TRONTANO 
NO 4 13331 41 1333] 
MSA RARE a; 


FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO LAMINAZIONE PIENE F TOCE CON FORMAZIONE RILEVATÒ ARGINALE. DIFESE SPONDALI È : 
SOGLIE DI REGOLAZIONE DELL'ALVEO IN LOC PIANA DI MASERA NEI COMUNI DI MASERA, CREVOLADOSSOLA. MONTECRESTESE. -’. 
DOMODOSSOLA, TRONTANO XA 
ne I I EIITT TL. i, 


{TRONTANO 1333] 


Serie generale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


‘ 06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Intervento Programmazione 
PS45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95796 ‘97 ‘98-99 cm RS 
TOCE TRONTANO NO 410 4417 4 417 4171 


ZANE ss Li ooo ch) ci y 


© MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA ' 
VILLADOSSOLA. TRONTANC BEURA CARDEZZA h 


TOCE TRONTANO NO 4° 47 4 417 si 417 
VA AEREI EE IO a 


MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA, 
VILLADOSSOLA. TRONTANO BEURA CARDEZZA 


TOCE TRONTANO NO 4 | ST A 417 i 417 


MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA. 
VILLADOSSOLA TRONTANO. BEURA CARDEZZA 


TOCE TRONTANO NO 4, 10 4 110 = ( nio 


MA-3-PV-110 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI MASERA CREVOLADOSSOLA MONTECRESTESE, DOMODOSSOLA 
E TRONTANO (PIANA DI MASERA) 


TOCE VILLADOSSOLA NO 4 1000 4 ‘000 1000 


MA-3-PV-104 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI INOX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO IN LOC A VALLE DEL PONTE DELLE SEI ARCATE IN COMUNE DI VILLADOSSOLA 


TOCE VILLADOSSOLA NO 4; 1000 4 1 000 SATA 1 000 
——_—_——__——__ E TI i _ 


© MA:3-PV-104 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO IN LOC A VALLE DEL PONTE DELLE SEI ARCATE IN COMUNE DI VILLADOSSOLA 


TOCE VILLADOSSOLA NO 4] 1000 4 1000 A 1 000 


MA-3-PV-104 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO IN LOC A VALLE DEL PONTE DELLE SEI ARCATE IN COMUNE DI VILLADOSSOLA 


TOCE VILLADOSSOLA NO 4 si 7, FIT —————-rr t- 


MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E Sx F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA 
VILLADOSSOLA. TRONTANO BEURA CARDEZZA 


n] 
) 
[e] 
m 
< 
8 
D 
Vel 
1) 
2) 
5 


no © sr 0 447 ca 


MA-3-PV-108 FIUME TOCE - LAVOR! DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA, 
VILLADOSSOLA, TRONTANO, BEURA CARDEZZA 


TOCE VILLADOSSOLA |i UNO; 4 417° 4; 417! i 417! 


MA-3-PV-108 'FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX È SX F TOCE CON ' 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO LOC PONTE DELLA MIZZOCCOLA - PONTE SEI ARCATE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA, 
VILLADOSSOLA. TRONTANO BEURA CARDEZZA 


iMILLADOSSOLA I NO l|4 92| | 4 921 Î : ' | 92 
n iii dele ole al : i SIE a: 
MA-3-PV-113 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 

DOOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI DOMODOSSOLA. VILLADOSSOLA, BEURA 


AI 


Y 
(o) 
(e) 
m 


i Tn RAT Gn 
TOCE VOGOGNA i, No, |4 67) [4] 567] i 667 


| = MA-3-PV-103 ‘*IFIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON I 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO IN COMUNE DI VOGOGNA E PIEDIMULERA 

TOCE VOGOGNA [No >: (4 67° 4 Î 6671 i 667) 
I I (4 ' | 


MA-3-PV-103 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN OX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO IN COMUNE DI VOGOGNA E PIEDIMULERA 


TOCE VOGOGNA ,, NO 14 667° (4 " 667 ! i 657 
' Ù] 4: i Ù 
—_— o —— ’’TT. == Tres; corr rit coro 
MA-3-PV-103 FIUME TOCE - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E DIFESE SPONDALI IN DX E SX F TOCE CON 
FORMAZIONE DI SOPRASSOGLIO IN COMUNE DI VOGOGNA £ PIEDIMULERA 


og 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 


Programmazione 


Intervento 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 95-96 ‘97 ‘98-99 cu RS 
TOCE VOGOGNA NO 4| 500 41 5 000 5 000 
i I 
Scroller t_‘9‘*@‘—‘@‘’‘’.s+reeeoTte—_er_ e 
MA-3-PV-107 FIUME TOCE - LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA CON RETTIFICA E RIPRISTINO DELLE SPONDE E DELLE SEZIONI 
— DI DEFLUSSO F TOCE LOC ENICHEM NEI COMUNI DI PALLANZENO E VOGOGNA 
- n A TERE i En sedano 
TOCE VOGOGNA NO 471 138° 4| 138 138 
pube 1 i iui. RO 
MA-3-PV-109 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI Di MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI VOGOGNA-PIEDIMULERA 
TOCE VOGOGNA NO 4 92 47 92 92 
lisa Es na i iena 


MA-3-PV-114 FIUME TOCE - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI NOTEVOLI 
ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEI COMUNI DI BEURA. PALLANZENO VOGOGNA 


Toce: 59.784 59.784 59,784 
06 - Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia 204.831 209.064 36.140 800 2400 125001 158,224 


“Liotta 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL importo CL importo ‘95-96 397 ‘98-59 cm RS 
ACQUADURO © !NTROBIO co 4| 400 4 400 i 200 
“MA-3-CR-070 LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE ACQUADURO IN COMUNE DI INTROBIO LOG FUSINETTA 
Acquaduro' 490 400 490 
ADDA LODI Mi 2 2 Î 400 400! 
Poiuer arai__ È _ ve + ir. ru lied ct 
MA-3-MI-29N LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI DIFESA IN DX DEL FIUME ADDA IN LOC LUNGO ADDA BONAPARTE A MONTE DELLA TRAVERSA IN 
COMUNE DI LODI 
Adda: 400 4001 
fori 227003 A rie i een seo 
AGOGNA CALTIGNAGA NO 1] 1:00 2] 7000 1000 
t 
© MA-2-PV-101 LAVORI PER ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSSO IN LOC PONTE S P_CALTIGNAGA/MORGHENGO (NO) E 
AGOGNA FONTANETO D'AGOGNA NO 1! 100 21 1 000 “1000 
MA-2-PV-103 LAVORI ALLE OPERE IDRAULICHE ARGINALI DI DIFESA IN COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA n x 
AGOGNA GRANOZZO CON NO 41 400 4; 4000 4.000 
MONTICELLO 
MA-3-PV-085 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE ARGINALI Di DIFESA IN COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO 
Agogna 6 000. 6.000 "2.000 2,000 
ARNO «COMUNI INTERESSATI MI 4] 5000 4) 6 000 6000 


MA-3-MI-011 LAVORI DI RIFACIMENTO SPONDALE ED ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO NEL BACINO DI COMPETENZA DEL TORRENTE ARNO 


ARNO GALLARATE Mi 4 12000 5 | 12 000 12 000 


MA-3-MI-021 LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE ARNO IN 
TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLARATE 


Arno 13.000 18.000 GA EE VIT METTE 
BOESIO COMUNI INTERESSATI — VA 4; 600 4] = 6000 TE ITA 
ES OE, 


MA-3-MI-009 LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO DIFESE SPONDALI NEL BACINO Di COMPETENZA DEI TORRENTI 
BOESIO E MARGORABBIA 


Boesio! . 5.000; | 6.000! I 6.000 


BREGGIA MASLIANICO co 4] 4501 {4 450) i 450 
fi i 


' 
—____ —————____ —— 


! | MA-3-CR-079 i LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE BREGGIA. IN COMUNE DI MASLIANICO-CO- 
i enti 


Breggia: , 4501 | 450! 


3 


C.S.N.0. | MILANO it MI 47 15000) {4 15000' 15000* 
! I Ù Ì tl 
__te A OI RE 
MA-3-MI-023 OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL RETICOLO IDRAULICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO E DEI COMUNI DELLA CINTURA 
METROPOLITANA 


C.S.N.0.; : 15.000 | 15.000 15.000! 


—____—__ 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 CM RS 
CANALE ABBIATEGRASSO MI 47 10000 4] 70 000 10 000 
pri et e ni 


SCOLMATORE 


© MA-3-MI-019 LAVORI DI RIPRISTINO ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI RIVESTIMENTO NEL CANALE SCOLMATORE N O NEL 
TRATTO COMPRESO TRA ABBIATEGRASSO E LA FOCE 


Canale scolmatore 10.000 . 10.000 10 000 
CANNOBINO CANNOBIO NO 47 1000 4 Î 1000 1000 


l_—————————————_————————m 


MA-3-PV-099 TORRENTE CANNOBINO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E 
DIFESE SPONDALI IN DX E SX T CANNOBINO IN COMUNE DI CANNOBIO 


CANNOBINO CANNOBIO NO 4] 1900 4| 1 000 1000 


MA-3-PV-099 TORRENTE CANNOBINO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E 
DIFESE SPONDALI IN DX E SX T CANNOBINO IN COMUNE DI CANNOBIO 


(CANNOBINO — CANNOBIO NO 4] 10 4; 100 100 


© MA-3-PV-111 TORRENTE CANNOBINO - LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO MEDIANTE ASPORTAZIONE DEI 
—__—__ NOTEVOLI ADDOSSAMENTI ALLUVIONALI DI MATERIALE INERTE NEL COMUNE DI CANNOBIO 


PS Cannobino 2100 2.100 til 2.100 
COSIA COMO co 4, 70 4 700 700 


MA-3-CR-074 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DIFESE SPONDALI E RIPRISTINO OFFICIOSITA DELL ALVEO DEL TORRENTE COSIA IN COMUNE DI COMO 
LOC CAMNAGO VOLTA 


COSIA COMO co 4 500 4 500 500 


© MA:3-CR-076 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE COSIA IN COMUNE DI COMO LOC NAVEDANO 


COSIA TAVERNERIO co 4° 450 4. 450 450 


“—— MA-3-CR-075 LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA DELL ALVEO DEL TORRENTE COSIA. IN COMUNE DI TAVERNERIO NEL TRATTO PONTE S P 37 - 


ROVASCIO 
Cosia 1.650! 1.650 i 1.650 
CUCCIO PORLEZZA co 4 | 400 4 | 400! 400 


MA-3-CR-077 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TRAVERSA E DEI MURI D'ALA ESISTENTE SUL TORRENTE CUCCIO, IN COMUNE DI PORLEZZA LOC AGRIA 


Cuccio: 400; 400: 400 
DEVIATORE | MILANO Mi 4 | 15000! 14 | 15000] 15 000 
OLONA Vianini iii in 
MA-3-MI-023 — OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL RETICOLO IDRAULICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO € DEI COMUNI DELLA CINTURA —_, 
; METROPOLITANA : 
: Deviatore Olona: 18.000. . 15.000 | 15.000! 
INGANNA ; COLICO 0 <T_ 3] 50 — si 
e, —_ — —_—_ e eee ee e] ew] e e “Te ]"Z]EZ]e]@@]-r Ye. eee e Me e e eee = eT==ee]]e n ne e ee e TT 
TT MA-3-CR-073 | LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE INGANNA, IN COMUNE DI COLICO NEL TRATTO ROBUSTELLO - FOCE 
«LAGO : 
ì inganna: 4501 450 | i 
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07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo 958 97 ‘98-99 cm RS 
LAMBRO PONTE LAMBRO co 4 | 4501 41 450 paù 7 450 


MA-3-CR-064 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BRIGLIE E RIPRISTINO OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL FIUME LAMBRO, IN COMUNE DI PONTE LAMBRO 
LOC BUSNIGALLO 


Lambro 450" 450 450 
LAMBRO COMUNI INTERESSATI MI 4 | 15000: 4 15 000 15 000 
——————_ -_-_— ___—___———m 


MERIDIONALE 


MA-3-MI-013 LAVORI PER LA FORMAZIONE DI DIFESE SPONDALI E RIFACIMENTO OPERE DI PRESIDIO NEL VEL BACINO DI COMPETENZA DEL FIUME 
LAMBRO SETT E MERID 


LAMBRO MILANO MI 4] 150 4] 15.000 15.000 
MERIDIONALE -——T_—_—__—T—_—— <<" =_=" 
“—— MA-3-MI-023 OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL RETICOLO IDRAULICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO E DEI COMUNI DELLA CINTURA — 
METROPOLITANA GS 
ceci nn iii = 
LAMBRO MILANO MI 5 | 20000 Si 20 000 12000 8000 
MERIDIONALE ———— —————€————— —_—_- 4 a 
MA-3-M1-023 1 OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL RETICOLO IDRAULICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO E DEI COMUNI DELLA CINTURA 
__——_ _Ò METROPOLITANA CANALE SCOLMATORE DELLE PIENE DI NORD-OVEST 
Lambro meridionale 50.000 50.000 ‘12000 8,000 30,000 
ili illo tr Tr tr gg e 2. ic nei —tcrr tor tr EL 
LAMBRO MILANO Mi 4 | 15000 4: 15.000 15 000 
SETTENTRION: ———— == === TTT: «ema 
ALE 


MA-3-MI-013 LAVORI PER LA FORMAZIONE DI DIFESE SPONDALI E RIFACIMENTO OPERE DI PRESIDIO NEL BACINO DI COMPETENZA DEL FIUME 
LAMBRO SETT E MERID 


LAMBRO MILANO MI 4 | 10000 4; 10.000 10 000 
SETTENTRION 
ALE 
MA-3-MI-020 LAVORI PER LA FORMAZIONE DI DIFESE SPONDALI ED ADEGUAMENTO SEZIONI DI DEFLUSSO NEL TRATTO URBANO DEL FIUME 
LAMBRO SETT 
LAMBRO MILANO MI 4| 1500 4; 15000! 15.000 
SETTENTRION —————_—+€w—_T——€6 — rr 
ALE 
——WA3MI023 — OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL RETICOLO IDRAULICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO E DEI COMUNI DELLA CINTURA — 
METROPOLITANA 
LAMBRO | MILANO MI 51 Ss000: (S| 43 000 TT40| 7310' 27950! 
SETTENTRION'——T__—_—__—___—__& ——_ ——e—_—=—re=—=reroa. 


ALE , 


__———————__——__—__<€É PERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL RETICOLO IDRAULICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO È DEI COMUNI DELLA CINTURA —} 
MA-3-MI-023 2 OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL RETICOLO IDRAULICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO € DEI COMUNI DELLA CINTURA 
METROPOLITANA ADEGUAMENTO LAMBRO SETTENTRIONALE DA MONZA A MELEGNANO 


LAMBRO PESCHIERA BORROMEO 1) 1000 i 
l 
SETTENTRION | i 
ALE 
MA-3-MI-28N ——* TAVORI DI IMPERIOSA URGENZA PER RIPRISTINO FRANE DI SPONDA E SOPPRASSOGLI DI CONTENIMENTO IN COMUNE DI PESCHIERA 
BORROMEO 
; Lambro settentrionale: 90.000! — 84.000‘ 8.740° 7.310 27.3501 40.000} 
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07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 CM RS 
OLONA COMUNI INTERESSATI VA 47 30000 4 30.000 x TTT 6000 
Pala sine ME Aa. i E a antalma 
TT MA:3-MI012 LAVORI PER LA FORMAZIONE DI DIFESE SPONDALI E RIFACIMENTO OPERE DI PRESIDIO NEL BACINO DI COMPETENZA DEL FIUME — 
OLONA 
OLONA ——— “COMUNI NTERESSATI —— — VA 5] 8% 5 2500350 1250 


MA-3-MI-022 2 LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME OLONA CASSE DI 
LAMINAZIONE IN PROVINCIA DI VARESE 


OLONA MALNATE VA 4) 25000 4 25.000 TTT 25 000 


MA-3-MI-022 1 LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME OLONA {IN TERRITORIO 
DEL COMUNE DI MALNATE IN PROVINCIA DI VA) 


OLONA MILANO MI 4, ‘5000 4 15 000 15 000 
i! ie en - 
MA-3-MI-023 OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL RETICOLO IDRAULICO DEL TERRITORIO CEL COMUNE DI MILANO E DEI COMUNI DELLA CINTURA 
__—» m—__mt_m_m_METROPOLITANA 
in Giona 55000 95.000 12500 12.500 70.000 
PERLINO COLICO co 4; 0 4 450 si 450 
MA-3-CR-071 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DIFESE SPONDALI E BRIGLIE DEL TORRENTE PERLINO IN COMUNE DI COLICO LOC 
VILLATICO 
PERLINO —— couco — co 4740 4 +0 SANE Te ai i io 


—— MA-3-CR-072 LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE PERLINO IN COMUNE DI COLICO NEL TRATTO DISSONE - FOCE LAGO 


Perino = 350 = 850 VADA “850. 
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07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro. 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 19596 97 ‘98-99 CM RS 
PIOVERNA CORTENOVA co 47 0 4] 400 ice "7 400° 
EEE POI EN lieto ea a uil = a 


MA-3-CR-068 LAVORI DI RIPRISTINO DIFESE SPONDALI LUNGO IL TORRENTE PIOVERNA IN COMUNE DI CORTENOVA LOG PONTE SP 65 


PIOVERNA CORTENOVA co 43 133 4] 133 133] 


MA-3-CR-068 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE PIOVERNA, NEL TRATTO RICADENTE NEI COMUNI DI INTROBIO 
PRIMALUNA CORTENOVA. BINDO TACENO PASTURO 


PIOVERNA INTROBIO co 4 500 4 | 500 500 


MA-3-CR-065 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DIFESA SPONDALE LUNGO IL TORRENTE PIOVERNA iN COMUNE DI CORTABBIO LOC CAVA DI CORTABBIO! 


PIOVERNA INTROBIO co 4 50 4 Î 500 7 500; 


MA-3-CR-067 LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DIFESE RADENTI LUNGO IL T_ PIOVERNA IN COMUNE DI INTROBIO LOC RIVE ALTE. ! 


PIOVERNA INTROBIO co 4° 133 4] 133 133] 


MA-3-CR-068 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE PIOVERNA NEL TRATTO RICADENTE NEI COMUNI DI INTROBIO ® 
_—__  PRIMALUNA CORTENOVA BINDO TACENO PASTURO 


PIOVERNA PASTURO co 4° 133 4 133 j 1331 


MA-3-CR-068 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ DELL'ALVEO DEL TORRENTE PIOVERNA NEL TRATTO RICADENTE NEI COMUNI DI INTROBIO, 
PRIMALUNA.CORTENOVA BINDO TACENO PASTURO 


PIOVERNA PRIMALUNA co 4 133 4 133 133; 


MA-3-CR-068 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE PIOVERNA NEL TRATTO RICADENTE NEI COMUNI Di INTROBIO, 
PRIMALUNA CORTENOVA BINDO TACENO PASTURO 


PIOVERNA PRIMALUNA co 4 33 4 133 rsa; 


MA-3-CR-068 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA DELL ALVEO DEL TORRENTE PIOVERNA NEL TRATTO RICADENTE NEI COMUNI DI INTROBIO, 
___——————€—_— mm PRIMALUNA CORTENOVA BINDO TACENO PASTURO 


PIOVERNA TACENO co 4] 13 4 133 133; 


MA-3-CR-068 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE PIOVERNA, NEL TRATTO RICADENTE NEI COMUNI DI INTROBIO 
PRIMALUNA CORTENOVA. BINDO TACENO PASTURO 


Pioverna' 2190 2.198: 7 i 21981 


REDEFOSSI MILANO MI 4, 160 4; 15 000 15000] 
CLI AEREA) PIER AE ION REESE SOIN VERA 


MA-3-M1-023 OPERE RELATIVE ALL'ASSETTO DEL RETICOLO IDRAULICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO E DEI COMUNI DELLA CINTURA | 


METROPOLITANA 


7 Redefossi, ! 15.000! 15.000: | . | 18.000 
RILE : CASSANO MAGNAGO ——| VA, (4| 10000 2 an 7000] | 


MA-3-Mk-024 LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE RILE IN LOCALITÀ A | 
— MONTE DEL COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA) 
Rilei ! 10.000! 7.000 1 7.000 | i Î 
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07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95196 ‘97 ‘98-99 CM RS 
SELVASPESS SBAVENO NO 4° 200 47 2000 ie RA 0600 
A VARESI AIA IE CIA: POSSE, 


MA-3-PV-100 TORRENTE SELVASPESSA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E 
DIFESE SPONDALI IN DX E SX T SELVASPESSA CON FORMAZIONE DI BRIGLIE IN COMUNE DI BAVENO 


SELVASPESS BAVENO NO al 200 4] 2000 2.000 
A siii rana | in RMS PEN] PIPE TOP EE EE AES SECO MEP NEL DIRO E PI RA 


MA-3-PV-100 TORRENTE SELVASPESSA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E 
DIFESE SPONDALI IN DX E SX T SELVASPESSA CON FORMAZIONE DI BRIGLIE IN COMUNE Di BAVENO 


Ù 1 


SELVASPESS  BAVENO NO 4° 2000 4| 2.000 2.000 
A (AVV I AE AREA PPPORTAS 


" MA-3-PV-100 TORRENTE SELVASPESSA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO E 
—————_______«MIFESE SPONDALI IN DX E SX T SELVASPESSA CON FORMAZIONE DI BRIGLIE IN COMUNE DI BAVENO 


Selvaspessa 6.000 6.000 € 000 
TENORE COMUNI INTERESSATI VA 4° 400 4 1000 eg 1000 
LORA se 0 ke i n 
" MA-3-MI-010 LAVORI DI RISAGOMATURA D'ALVEO E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO NEL BACINO DI COMPETENZA DEI TORRENTI RILEE  — 
_.— mmm 6TENORE 
Tenore 4.000 4.000 pae ce 4.000 
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07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro: 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-06 97 ‘98-99 CM RS 
TERDOPPIO CERANO NO 4T 4667 4] 4 667 4667 


— MA:-3-PV-087 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE ARGINALI DI DIFESA IN COMUNE DI TRECATE SOZZAGO, CERANO 


TERDOPPIO CERANO NO 57 20000 5; 20 000: 6000 2000 12000 
clone 


MA-3-PV-087 1 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE ARGINALI Di DIFESA IN COMUNE DI CERANO SCOLMATORE DI 
CERANO 


TERDOPPIO CERANO NO al 1000 aj 1000 0 


MA-3-PV-089 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE ARGINALI DI DIFESA IN COMUNE DI SOZZAGO - CERANO (NO) 


TERDOPPIO NOVARA NO 1} 1000 2] 1 000 1 000 
RE Lì h 


MA-2-PV-105 LAVORI PER ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSSO IN LOC PARAZZOLINO IN COMUNE DI NOVARA 


TERDOPPIO NOVARA NO 47 150 4] 11 500 11 500 
ERDO: 


© MA-3-PV-086 LAVORI DI RIPRISTINO PER ADEGUAMENTO SEZIONE DI DEFLUSSO IN COMUNE DI NOVARA 


TERDOPPIO — SOZZAGO —— NO 4 | #67 41 4667 67 


I 


MA-3-PV-087 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE ARGINALI DI DIFESA IN COMUNE DI TRECATE SOZZAGO CERANO — — 


eee =“ o1—!t e z ——__ 
1000 


TERDOPPIO —SOZZAGO NO 4T 160 4] 1000 


iii io o, ‘suole ri er lle i. 
MA-3-PV-089 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE ARGINALI DI DIFESA IN COMUNE DI SOZZAGO - CERANO (NO) 


TERDOPPIO TRECATE NO 1; 100 2, 1.000 — "1000 
MA-2-PV-107 "LAVORI PER ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSSO A VALLE S P_PER SOZZAGO IN COMUNE DI TRECATE LOC CASCINA 
RONZINA 
_ rr, 9 i colse Lili Lili rsu ceti ciel 
TERDOPPIO — TRECATE NO 1] 100 21 1 000 1000 
h 


i 


MA-2-PV-108 LAVORI PER ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSSO LOC A VALLE PONTE S P_PER SOZZAGO IN COMUNE DI TRECATE - 
LOC CASCINA INCASATE 


TERDOPP!O0 TRECATE NO 4 4661 4 4666: ' 4665 
È iz i —_— O E E LL ÒÙuee)_  --UÒZ e dll: v 


MA-3-PV-087 LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE ARGINALI DI DIFESA IN COMUNE DI TRECATE. SOZZAGO. CERANO 


TERDOPPIO : TRECATE NO 4 32000 <4 32000. 32 000 
i io aci Si Sca iii ie = 
MA-3-PV-088 [LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE ARGINALI DI DIFESA IN COMUNE DI TRECATE FOCE TICINO 
_ ——rT— =-rTeT=+——=tt “ue ———___n 
TERDOPPIO | IREGRE E SOZZAGO NO 1 1 00! :2 | 10001 1000; i 
LL _ 0 —_— eee e! e e 


| MA-2-PV-106 | LAVORI PER ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA DI DEFLUSSO IN LOC. A MONTE S P_PER SOZZAGO NEI COMUNI DI TRECATE E 
_—__—_—m___ SOZZAGO 


Terdoppio' | 583-500!» 83.500 | 10.000, 2.000 12000’ 59.500 


"04 
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07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL importo 195-196 97 ‘98-99 cm RS 
TICINO COMUNI INTERESSATI PV 4, 200 4 2 000 "2000 
f: 
MA-3-MI-014 ©’ LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI ED ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO NEL BACINO DI COMPETENZA DEL 
Za FIUME TICINO 
TICINO CAMERI NO 4j 550 4, 5 500 5 500 
MA-3-PV-084 —"LAVORI DI ADEGUAMENTO SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE RIMOZIONE Di MATERIALI E RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED 
ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE DI DIFESA DAL PONTE DI OLEGGIO AL PONTE DI BOFFALORA 
TICINO CAMERI NO 4| 550 4 5 500 5 500 
MA-3-PV-084 —"LAVORI Di ADEGUAMENTO SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI E RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED È 
E ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE Di DIFESA DAL PONTE DI OLEGGIO AL PONTE DI BOFFALORA 
TICINO CARBONARA AL TICINO PV 2 2 480 480 
MA-2-PV-142N LAVORI DI DIFESA SPONDALE E RINATURALIZZAZIONE IN LOCALITA CARBONARA TICINO 
TICINO "CARBONARA AL TICINO PV 3 5000730 500 "500 
|“ "MA-3-PV-045 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 4° TRONCO DI CUSTODIA 
TICINO CARBONARA AL TICINO Pv 4, 300 4 3000 = 39001 
MA-3-PV094 — LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI CARBONARA AL TICINO DA LOC C NA GAVIOLA A LOC C NA 
CANTARANA SPONDA DX F TICINO va 
TICINO PAVIA PV 203000 200 2000” ii 2.000 
MA-2-PV-064N — LAVORI DI S U PER CONSOLIDAMENTO CON JET-GROUTING ED IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONI ARGINALI IN LOC CHIAVICA 
GRAVELLONE IN COMUNE DI PAVIA e 
lr ni AS colate 
TICINO PAVIA PV 2 2500 2 1000 1000 
MA-2-PV-068N LAVORI PER RIPRISTINO CHIAVICA È ARGINATURE IN LOC GRAVELLONE IN COMUNE DI PAVIA 
nea è 
TICINO PAVIA PV 2 2 480 480 I 
MA-2-PV-141N — LAVORI DI DIFESA SPONDALE E RINATURALIZZAZIONE IN LOCALITA' LIDO PO 
TICINO PAVIA Pv 3, 500. 3 1500 1500 ! 
' 
MA-3-PV-045 — LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2* CATEGORIA 4° TRONCO DI CUSTODIA 
TICINO TRAVACO' SICCOMARIO PV 3] 7o0ì 3) 7.000! 7000. | 
MA-3-PV-022 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2* CATEGORIA IN COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO LOC 
CHIAVICA GRAVELLONE-MEZZANO SICCOMARIO I 
| 4 \ 
TICINO | PRAVACO' SICCOMARIO PV 4 000) (4 40001 : 4000 
MA-3-PV-095 — LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO LOC C NA BOSCONE IN SPONDA DX | 
‘F TICINO 
TICINO } [VIZZOLA TICINO Mo, 2 | 2; 6001 6001 ; ì 
MA-3-MI-27N [LAVORI PER LA FORMAZIONE OPERE DI PRESIDIO SPONDALE DX FIUME TICINO IN LOC CASTELNOVATE IN COMUNE DI VIZZOLA TICINO } 
Seta a i 
e e e_tté@#——_ÉÈ———_—__11—@t@_ 
TICINO ZERBOLO' Pv 3! 5001 3) 1000 10001 i 
PI COMINDSERE: ig: CRA EE E E J 
MA:3-PV-045 LAVORI DI ADEGUAMENTO SAGOMA ARGINALE OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA 4° TRONCO DI CUSTODIA 
TICINO ZERBOLO PV 4 1500 4 1500 1500: 
Re — cune pie ra die dea 
—MASFPV097 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE ! 


DI DIFESA DA C NA BOSCAZZA A PONTE AUTOSTRADA MI-GE - F_ TICINO 
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07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL importo CL importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
TICINO | ZERBOLO' PV al 150 4 | 1 500 “i 1500 
" MA-3-PV-091 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE 
_—__—tm h[N DIFESA DA C NA BOSCAZZA A PONTE AUTOSTRADA MI-GE - F TICINO 


TICINO ZERBOLO' PV 47 30 4] 3000 3.000 


MA-3-PV-092 LAVOR! DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO ARGINE DX IN COMUNE DI ZERBOLÒ DA C NA BOSCAZZA A C NA VENARA - F TICINO 


TICINO “ #Rae “Toe a ue TTT Ga 
MA-3-PV093 — LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IN COMUNE DI ZERBOLÒ IN LOC FOCE CANALE MANGIALOCA IN SPONDA DX 
F TICINO 
Ticino 41.000” 41,560 — 4,600 9.980 — 27.000. 
TROGGIA INTROBIO co “47 1000 4’ 1006 TTETTTTTI ie 


MA-3-CR-059 — LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA FOCE DEL TORRENTE TROGGIA RICADENTE IN COMUNE DI INTROBIO LOG FOLLA 


- e 


si Troggia 1.000 1.000” 7 1.000 


07 - Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro 474 448 466.408 57 240 29.810 39.950 21.960 317.448 
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08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘9596 ‘97 ‘98-99 cm RS 
ADDA COMUNI INTERESSATI Mi 4° 10000 4 10 000 È di i 77 10.000 


MA-3-MI-015 LAVORI PER LA FORMAZIONE DEI CORPI ARGINALI E RIFACIMENTO OPERE DI PRESIDIO NEL BACINO DI COMPETENZA DEL FIUME ADDA 


ADDA ALBOSAGGIA so 4Î 80 4] 600 600 


MA-3-CR-038 LAVORI DI PRESIDIO SPONDALE FIUME ADDA E ADEGUAMENTO SEZIONE DI DEFLUSSO A VALLE DEL T MALLERO IN COMUNE DI 


ALBOSAGGIA 
ADDA BIANZONE so 4 350 4 350 a 350 


MA-3-CR-032 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA DI DIFESA IN SINISTRA E DESTRA DEL FIUME ADDA A VALLE DEL PONTE DI STAZZONA IN 
COMUNE DI VILLA DI TIRANO E BIANZONE (SO) 


ADDA CASALETTO CEREDANO CR 4 50 4 500 500 
MA-3-CR-042 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA DIFESA SPONDALE POSTO A PROTEZIONE DELLA LOCALITÀ PERSIA IN COMUNE DI CASALETTO 
CEREDANO » Di ci 
ADDA CAVENAGO D'ADDA MI 2 2 850 850 


© MA-3-MI-26N LAVORI PER LA RIPRESA DI FRANE SPONDALI E SOPPRASSOGLI IN DX FIUME ADDA IN LOC NUOVO PONTE E CASETTA IN CANADA - 
____—__mm COMPLETAMENTO SCHEDA Mi-2-055 


ADDA CEDRASCO so 4 500 40 500 500 


MA-3-CR-037 LAVORI PER IL RIPRISTINO DIFESA A PRESIDIO ARGINE F ADDA IN COMUNE DI CEDRASCO 


ADDA CHIURO so 4° 30 4 300 300 


— MA:3-CR-036 LAVORI DI PRESIDIO SPONDALE F ADDA IN LOC TA BAGHETTO IN COMUNE DI CHIURO (SO) 


ADDA 3 CREDERA RUBBIANO CR 4; 40 4 150 450 


MA-3-CR-044 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN PROSSIMITA' DELLA CASCINA BOORIO E DEL BOSCO IN COMUNE DI 
CREDERA RUSBIANO 


——__——_——_——__ 


ADDA FORMIGARA CR 4 40 41 400 400 
Li 


MA-3-CR-046 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA SPONDALE IN COMUNE DI FORMIGARA POSTEA PROTEZIONE DELL'ABITATO 


ADDA GOMBITO CR 41 400 4, 400 400 
i 
MA-3-CR-045 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA SPONDALE POSTE A MONTE DEL COMUNE DI GOMBITO A PROTEZIONE DEL CENTRO 
ABITATO 
ADDA i MANTELLO TT 86 A 40 ì 
ADDA * MANTELLO so 45 400 4 400; 400 
WWE WE IR IA: 


MA-3-CR-035 LAVORI DI COSTRUZIONE DIFESA RADENTE IN SPONDA SINISTRA FIUME ADDA A VALLE DEL PONTE DI MANTELLO (SO) 


ADDA MOSCAZZANO CR, 4] 500 4 500| 500 | 
—P______———__——— ii 


MA-3-CR-041 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA DIFESA SPONDALE POSTA A PROTEZIONE DELLA CASCINA CA' DEL LUPO IN COMUNE DI MOSCAZZANO | 


{CR) 
ADDA RIVOLTA DADDA — — CR 4] 0 TE lic _ | 
——MA:3-CR-047 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA FRA LE CASCINE ZITA E STANEROGIO IN COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA] 
ADDA ——— spinooanda ————— Ra 0 47 60 500) 
a leo iena ili aes 
 MAS-CR-043 TAVORI DI RICONSOLIDAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA SPONDALI POSTI IN ADIACENZA ALLA CASCINA CA NOVA IN COMUNE DI ——° 


SPINO D'ADDA I 


ADDA —— TESUO 80 4] #0 417 #0 ZETA “0; 


MA-3-CR-033 LAVORI DI PRESIDIO SPONDALE A VALLE PONTE DI TRESENDA IN COMUNE DI TEGLIO 
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08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
ADDA TIRANO so 4] 350 4; 350 350 
i Lizzie! Ladin) iii CARRI TAI RS 


MA-3-CR-032 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL OPERA DI DIFESA IN SINISTRA E DESTRA DEL FIUME ADDA A VALLE DEL PONTE DI STAZZONA IN 
COMUNE DI VILLA DI TIRANO E BIANZONE (SO) 


Adda 16.150 17.000 850‘ 16.150 


AGOGNA MONTAGNA IN VALTELLINA so 47 650 4: 650 650 


MA-3-CR-034 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ARGINE SINISTRO E DESTRO FIUME ADDA A MONTE DEL PONTE DI FAEDO IN COMUNE DI MONTAGNA 
_____ 99 


Agogna 650 650 650 


CHERIO CALCINATE 8G 4° 80 4 800 800 


a ito ltnnnn—_—_=u[n Ce 


MA-3-CA-064 LAVORI DI RIASSETTO IDRAULICO E RECUPERO AMBIENTALE ALVEO TORRENTE CHERIO A MONTE CASCINA CHERIO IN COMUNE DI — 
_________. CALCINATE (BG) 


| 


CHERIO CASAZZA 86 4 67 4 667 aeree 


MA-3-CR-016 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE CHERIO NEL CENTRO URBANO DI CASAZZA ALL'INCIDENZA 
_____m__—m_m_u—m_neEL LAGO DI ENDINE 


CHERIO © GASAZZA 7 86 AT 000 3 00 "3000 
©" MA:3-CR-082 LAVORI DI ADEGUAMENTO SEZIONE DI DEFLUSSO E REALIZZAZIONE DIFESE SUL TORRENTE CHERIO A TUTELA DELL'ABITATO DI 
s —___. CASAZZA (BG) 
CHERIO GRONE 86 4 674 667 687 


1 


MA-3-CR-016 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE CHERIO NEL CENTRO URBANO DI CASAZZA ALL INCIDENZA 
DEL LAGO DI ENDINE 


CHERIO VIGANO SAN MARTINO BG 4 67 4 667 667 


MA-3-CR-016 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'OFFICIOSITA DELL'ALVEO DEL TORRENTE CHERIO NEL CENTRO URBANO DI CASAZZA ALL'INCIDENZA 
DEL LAGO DI ENDINE 


Cheno 5.801 5.801 “eo TTT Zon 
CHIESE “COMUNI INTERESSATI 85 21 “20 300 3 000 


MA-2-MN-99N RIASSETTO TORRENTE CAFFARO DA PONTE CAFFARO AL LAGO D'IDRO 


CHIESE ASOLA MN 4 %: 4] 501 50 


MA-3-MN-008 RIPRESA DI SPONDA IN CORROSIONE IN SX. DEL FIUME CHIESE DI 3* CATEGORIA IN LOCALITA CAMPOREGGIO E FOCE CACCIABELLA IN 
COMUNE DI ASOLA 


CHIESE SAGOUNO ‘a «asa — + 
i | 


MA-3-MN-048 {LAVORI DI RIASSETTO IDRAULICO E RECUPERO AMBIENTALE DEL FIUME CHIESE E TORRENTE CAFFARO ALLA LORO CONFLUENZA IN 
«COMUNE DI BAGOLINO 


Chiese: 9.550: | 12.550| 3.000} 9.350 
GARDELLONE | ALZANO LOMBARDO 8G 4 200: 14 2001 200 


L_—__———m 
MA-3-CR-085 LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA ALVEO TORRENTE GARDELLONE NEI COMUNI DI TORRE BOLDONE E RANICA (BG) 


GARDELLONE TORRE BOLDONE 86 4 200: 41 2001 200 


| 


MA-3-CR-085 LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA ALVEO TORRENTE GARDELLONE NEI COMUNI DI TORRE BOLDONE E RANICA (8G) 


Gardellone 400 400: 


F 
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08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 


Programmazione 


Intervento 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL RR CL Importo 1956 Ss ‘98-99 cu RS 
GARZA — s0rRGosatoo —— 85 #0 a RE T--] 
“MaI ==" "ee erre BRESCIA ALLA FOCE iN ue ES 

GARZA —— — sressa — TO 7880 4] 300 #3 EC SEE 3.000 
— rana SISTEMAZIONE DELL'INTERO GORSO DEL TORRENTE GARZA DA BRESCIA AA FOCE NRE TTT 
cara — css — — ST jr a] rw 1000 
GARZA Hei TT 88 47 300 4] 3900 TT 3 007 
— sana — ESTRAZIONE DELL MIRO CORIO Del Toner IRA PAR n 
GARZA = MONTICHIARI — “8s 4] 300 4| 300 i 
RTS Gara © 1600 so TT EROE 3 
idro “RO TT 887 AT 3500 4 350 a ER gi RI + 8:5001 
TTT olro 3500 TT 3.500 I Roo” 
mea — sn TSO as a e e 
 MAS3-MN019 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FIUME MELLA NEL TRATTO CORRENTE DELLA CITTA DI BRESCIA ALLO SBOECO N GLIO NEL COMUNE — 
MELLA == © PAVONE DELMELA ——— — 880 (ca 4T 490 go. 


MA-3-MN-018 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME MELLA, CON RIPRISTINO PRESIDI SPONDALI E RISEZIONAMENTO, NEL TRATTO 
CORRENTE NEI COMUNI Di PAVONE MELLA MILZANO PRALBOINO E SENIGA. 


MELLA SENIGA 8$ 4 | 450: 4 450 450 


MA-3-MN-018 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME MELLA, CON RIPRISTINO PRESIDI SPONDALI E RISEZIONAMENTO NEL TRATTO 
CORRENTE NEI COMUNI DI PAVONE MELLA MILZANO PRALBOINO E SENIGA. 


MERA -(SOFDONA so | 4] 3501 {4] 3501 i 350° 


—___ Ty;  —_—___————_______________—_————————_—_—————————————————————————_——_+————————————————mt—mt_ttt——e—u— 
MA-3-CR-040 | ÎLAVORI DI PRESIDIO RILEVATO ARGINALE E ADEGUAMENTO SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME MERA A VALLE E A MONTE DEL PONTE 
DI S PIETRO IN COMUNE DI SAMOLACO E GORDONA 


MERA I SAMOLACO 
i sratdle 


| MA-3-CR-039 I, LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI PRESIDIO ARGINE IN FROLDO IN SINISTRA FIUME MERA A MONTE DEL PONTE DI ERA IN COMUNE DI 
1 __—m—mm—uÒuq sAAMOLaACO (SO) 


MERA } | [BAMOLACO so : 4] [4] 350: 350, 
e a — —_—@——G-et-— 


MA-3-CR-040 | ‘LAVORI DI PRESIDIO RILEVATO ARGINALE E ADEGUAMENTO SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME MERA A VALLE E A MONTE DEL PONTE | 
— — _____mDIS PIETRO IN COMUNE DI SAMOLACO E GORDONA 


Mera; |  1000| 1.000 1 
L_——_——  o__rrrr— 


Mella; ; 8.300 8.900 8.900. 


3001 Ì 300! 
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08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘9696 97 ‘98-99 cm RS 
MINCIO -COMUNI INTERESSATI MN 2 I 9200 21 9 200 4 600 920 36801 i 


Rit E A AM O er 


MA-3-MN-045 ADEGUAMENTO DEI FRANCHI ARGINALI DEL COMPRENSORIO SINISTRA OGLIO E SINISTRA PO E DESTRA MINCIO } 


MINCIO —— SOMUNTNTERESSAT — —W} 4] 8 4] = 


MA-3-MN-060 RIPRISTINO DELLA SPONDA SINISTRA DI MINCIO IN CORRISPONDENZA DEL SG 61 


MINCIO BAGNOLO SAN VITO ——— MN 4 350 —w 


& 


i 


MA-3-MN-015 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN SX. DI MINCIO A MONTE E A VALLE DELLO SCARICATORE DI GOVERNOLO 


MINCIO BAGNOLO SAN VITO ———— MN 4! 600 a @ 


L 


MA-3-MN-056 RIPRISTINO DELLA DIFESA DI SPONDA SINISTRA DEL FIUME MINCIO DA VALLE DELLA CONCA DI SAN LEONE ALLA FOCE IN PO 


Î 


MINCIO MANTOVA MN ai ss 48 TI SER EI ") 


“  MA-3-MN-013 LAVORI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CHIAVICHE MAGISTRALE-RIO-PAIOLO SUL LAGO SUPERIORE DI MANTOVA 


MINCIO MANTOVA MN 4 125 4 125 125 


MA-3-MN-014 — LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CHIAVICHE CAVALLETTO E MOTTA IN SX. DI MINCIO 


MINCIO MANTOVA MN 2: 60 2° 60 = eat ia 


MA-3-MN-031 "LAVORI DI SU PER LA DIAFRAMMATURA DELL ARGINE MAESTRO IN SX. MINCIO A MONTE DELLA CHIAVICA CAVALLETTO 


MINCIO MANTOVA MIN 4} 2660 4; 26 600 TTT 26 600° 


, 


MA-3-MN-043 1 RISTRUTTURAZIONE DELLA DIFESA IDRAULICA DELLA CITTA DI MANTOVA 


MINCIO MANTOVA MN 5, 400 5: 37 024: 11307 3702 22215 
t 


MA-3-MN-043 2 RISTRUTTURAZIONE DELLA DIFESA IDRAULICA DELLA CITTA DI MANTOVA 


MINCIO MANTOVA MN 5; 5, 2978 $ 2 976 


i 


MA-3-MN-0433 COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA DIFESA IDRAULICA DELLA CITTA DI! MANTOVA 


MINCIO MANTOVA MN :2 [8 27 #00: | 70001 10. 


MA-3-MN-069 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE TIPO DELL'ARGINE MAESTRO IN SINISTRA DI MINCIO DA VALDARO A FORMIGOSA ALLA 
CORTE ALBINA NEI COMUNI DI MANTOVA E RONCOFERRARO 


manina ——— BAaurnecceasen  —_—— | î i a NS Fa 157 AS) 
MINCIO RONCOFERRARO NC Î 4 | 25 4 125 125 


—_—__—______—_————_———rr°° 


MA-3-MN-014 ! LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE CHIAVICHE CAVALLETTO E MOTTA IN SX. DI MINCIO 
MINCIO | RONCOFERRARO i MN 4 I 350 4 | 350! : i 35% i 
t da tstdzi “ei ' RIINA 


MA-3-MN-015 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN SX. DI MINCIO A MONTE E A VALLE DELLO SCARICATORE DI GOVERNOLO 


‘MINCIO : RONCOFERRARO 1 MN [2] 80 2 850] 850 7 ; 


MA-3-MN-032 {LAVORI DI $ U PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DELL'ARGINE MAESTRO IN SX Di MINCIO A VALLE DELLA CONCA DI $ LEONE. 


t 


MINCIO RONCOFERRARO MN : 2 4 000 valli 4000! 4000’ 


ia «5 e, sso re i OI IIS SIZE ZE 
MA-3-MN-069 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE TIPO DELL'ARGINE MAESTRO IN SINISTRA DI MINCIO DA VALDARO A FORMIGOSA ALLA i 
CORTE ALBINA NEI COMUNI DI MANTOVA E RONCOFERRARO ; 


————————  %_———_———rr—r—rc 27 Le ue. SES 
i Mincio: 87.250 87.250) 25157 4622 254980 2976! 28600) 
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Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98-99 cm RS 
MORLA PONTERANICA BG 4° 1000 41 1000 1000 
COSE ERA i 


MA-3-CR-081 LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA IDRAULICA DI FONDO ALVEO E FORMAZIONE DIFESE SPONDALI SUL TORRENTE MORLA IN 
LOCALITA PONTERANICA ALTA IN COMUNE DI PONTERANICA (BG) 


Moria: 1.000 1.000 1.000 . 


— ll — 


16-3-1996 


08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘ST ‘98-99 CM RS 
OGLIO — “COMUNI INTERESSATI MN 4} 150 4 1500 “TT T500. 
MA-3-MN-005 LAVORI DI COSTRUZIONE E RIPRISTINO DEI MAGAZZINI IDRAULICI PEP. LA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI MOBILI DI PIENA 7 
OGLIO COMUNI INTERESSATI MN 2} 800 2 8000 4 000 800 3200 oi Ù 
— ————m sia 
MA-3-MN-044 ‘ADEGUAMENTO DEI FRANCHI ARGINALI DEL COMPRENSORIO SINISTRA PO E DESTRA OGLIO 
OGLIO | COMUNI INTERESSATI MN 27 sz0 2 9 200 — 4600 920 3680 
MA-3-MN-045 "ADEGUAMENTO DEI FRANCHI ARGINALI DEL COMPRENSORIO SINISTRA OGLIO E SINISTRA PO E DESTRA MINCIO È 
RARI ENTI A 
OGLIO COMUNI INTERESSATI MN 4° 100 4 100 100 
MA-3-MN-062 LAVORI DI MANUTENZIONE PER SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DELLA VEGATAZIONE SPONTANEA ALLIGNANTE SU ARGINATURE A 
FIUME E A CAMPAGNA E SU PIARDE DEMANIALI RICADENTI NEL TRONCO DI CUSTODIA DI ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) FIUME 
OGLIO E AFFLUENTI ca 
OGLIO ACQUANEGRA SUL CHIESE — MN 4 25 4 25 25 
MA-3-MN-007 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA FUNZIONALITA DI CHIAVICHE E MANUFATTI IDRAULICI NÉI COMUNI DI ACQUANEGRA SC È 
CANNETO SULL'OGLIO A rt Rea 
OGLIO © ACQUANEGRA SUL CHIESE © MN 470 6825 4° 65, NOS Tasti So Da5 ‘6267 
MA-3-MN-030 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO DELLE ARGINATURE DEGLI AFFLUENTI DI OGLIO (SERIOLA TARTARO E CAVATA ) NEI TRATTI 
Ò RIGURGITATI E CLASSIFICATI NEI COMUNI DI ACQUANEGRA SUL CHIESE E MARCARIA (MN) nea 
OGLIO ACQUANEGRA SUL CHIESE MN 4; 35 4 135 135 
MA-3-MN-058 LAVORI DI RIPRESA DI SPONDA IN CORROSIONE IN SINISTRA DEL FIUME OGLIO FRA LA FOCE TARTARO E LA FOCE CAVATA IN COMUNE 
a DI ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) se 
OGLIO CALVISANO BS 4, 1750 4 1750 1750 
MA-3-MN-020 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME CHIESE NEL TRATTO CORRENTE TRA LE LOCALITA CASCINA CURLOMEINO E 
CASCINA S_ GIUSEPPE NEI COMINI DI MONTICHIARI - CALVISANO 
_r_——————_Tr -_—_*i_r—r————mn_ —————< tm 
OGLIO CANNETO SULL'OGLIO MN 4! 254 25 25 
to ii i pr D 
MA-3-MN-007 —LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA FUNZIONALITA DI CHIAVICHE E MANUFATTI IDRAULICI NEI COMUNI DI ACQUANEGRA SC E 
CANNETO SULL'OGLIO 
OGLIO CANNETO SULL'OGLIO MN 4 no 4 110° 110 
MiA-S-IViN-025 RIPRESA Di SPONDA IN CORROSIONE IN SX DEL FIUME OGLIO IN LOCALITA REGONELLA IN COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 
IE noti, 1 1 — delli 
‘OGLIO * (CIVIDATE CAMUNO BS 4î 100. 2; 10001 1000. 
Ù 4 
AZINET SIA 
MA-3-MN-046 {LAVORI PER IL RIASSETTO IDRAULICO E RECUPERÒ AMBIENTALE DEL FIUME OGLIO 
loreto 
panna i IAP RR 
OGLIO : COSTA VOLPINO ;i BG 4] % 41! 300; ] i 300] 
t Va E x 
È MA-3-MN-064 | ILAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO FRA BESSIMO E PONTE BARCOTTO NEI COMUNI DI ROGNO E COSTA VOLPINO (BG) i 
(AI 
OGLIO | DARFO BOARIO TERME || 8$ 4 | 82. 4] 82, PE ; 82] 
rr, tt nti e . È estoni nino i Sn 
MA-3-MN-050 —;LAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO A MONTE DELLA FOCE DEL TORRENTE RE DI GIANICO IN FIUME OGLIO NEI COMUNI DI 
DARFO BOARIO TERME E ESINE (85). 
OGLIO »DARFO BOARIO TERME { BS 14 1751 4 175 I 175) 
MA-3-MN-051 "LAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO A MONTE DEL NUOVO PONTE DI DARFO SUL FIUME OGLIO IN COMUNE DI DARFO i 
BOARIO TERME (BS) 
OGLIO DARFO BOARIO TERME 8S 4, 58 74 58 SB 
roca Neg io, eni o Ra Pr e 
MA-3-MN-052 LAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO DEL FIUME OGLIO IN CORRISPONDENZA E A VALLÉ DELLA FOCE DEL GRIGMAIEI A (7, 
COMUNI DI DARFO BT E ESINE (BS) ID 49 
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08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 95-96 ‘97 ‘9899 cm RS 
OGLIO ——— DARFOSOARIO TERME — 858 4, 80 4° nn GE 


MA-3-MN-053 —LAVORIDI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO DEL FIUME OGLIO IN LOCALITÀ SACCA NEI COMUNI DI DARFO 8 T E ESINE (BS) 


OGLIO DARFO BOARIO TERME 8S 4 88 4 88 88 


MA-3-MN-057 LAVORI PER CALIBRATURA D'ALVEO SUL FIUME OGLIO IN LOCALITA SACCA NEI COMUNI Di DARFO 8 T E ESINE (BS) 


OGLIO DARFO BOARIO TERME BS 4 0% 4: 100 100] 


MA-3-MN-063 LAVORI DI SU PER CALIBRATURA D'ALVEO DEL FIUME OGLIO IN LOCALITA MONTICOLO NEI COMUNI DI DARFO 8 T E ESINE. 


OGLIO EDOLO 85 4 041 10 10 


MA-3-MN-067 —LAVORIDI SU PER SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO FIUME OGLIO NEL TRATTO COMPRESO ERA LA FOCE DEL FIUMICELLO E 
PONTE DAZZA NEI COMUNI DI EDOLO E SONICO (BS) 


' 


oGLIio ——— Esine TT 88 a Too 2 1000 ‘1000 


MA-3-MN-046 LAVORI PER IL RIASSETTO IDRAULICO È RECUPERO AMBIENTALE DEL FIUME OGLIO 


— i eee 


OGLIO ESINE Bs 4: 3 4 82 82 


MA-3-MN-050 LAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO A MONTE DELLA FOGE DEL TORRENTE RE DI GIANICO IN FIUME OGLIO NEI COMUNI DI 
_—___ DARFO SOARIO TERME E ESINE (BS) 


| 


OGLIO ESINE BS 4; 580 4 58 58 
MA-3-MN-052 — LAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO DEL FIUME OGLIO IN CORRISPONDENZA È A VALLE DELLA FOCE DEL GRIGNA NEI 
COMUNI DI DARFO BT _E ESINE (BS) 


OGLIO ESINE 85 4, 58 4 58 58 


MA-3-MN-053 ‘LAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO DEL FIUME OGLIO IN LOCALITA SACCA NEI COMUNI DI DARFO BT E ESINE (BS) 


OGLIO ESINE BS 4 8874 88 88 


MA-3-MN-057 LAVORI DI SU PER CALIBRATURA D'ALVEO SUL FIUME OGLIO IN LOCALITA SACCA NEI COMUNI DI DARFO BT E ESINE (BS) 


OGLIO ESINE CS 4 0 4, 100 100 


MA-3-MN-063 LAVORI PER CALIBRATURA D ALVEO DEL FIUME OGLIO IN LOCALITA MONTICOLO NEI COMUNI DI DARFO BT E ESINE 


OGLIO MALEGNO 85 4, 100 2] 1000: 1000, 1 
_—P_——TT————————————_—_—_m—y wy+—+—"yr——_ 
MA-3-MN-046 "LAVORI PER IL RIASSETTO IDRAULICO E RECUPERO AMBIENTALE DEL FIUME OGLIO 


OGLIO MALONNO 8S, 4} 1460 4 1401 | . 1401 
\ L E E, TE=à eee iI»); 
MA-3-MN-054 —— LAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO FIUME OGLIO DAL DISTRIBUTORE AGIP AL PONTE DI LORENGO NEI COMUNI DI 
MALONNO E SONICO (BS) 
OGLIO MARCARIA MN 14 625 4 625| ] : » 625; 
L__________________  ____€< _—_.__— e EE a I 


MA-34AN-030 LAVORI DI RIALZO E RINGROSSO DELLE ARGINATURE DEGLI AFFLUENTI DI OGLIO {SERIOLA, TARTARO £ CAVATA ) NEI TRATTI 


RIGURGITATI E CLASSIFICATI NEI COMUNI DI ACQUANEGRA SUL CHIESE E MARCARIA (MN) 


OGLIO MARCARIA MN, 4 300 4 | 2001 ' I : 300 
ai lil, ert1 i ci 
MA-3-MN-059 LAVORI DI RIPRESA DI SPONDA IN CORROSIONE IN SINISTRA DEL FIUME OGLIO, IN LOC CAMPO PIETRA IN COMUNE DI MARCARIA (MN) | 


OGLIO MONTICHIARI 85 4 | 1750 4] 17501 CAI ERE 1") 


rr rr in 


MA-3-MN-020 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME CHIESE NEL TRATTO CORRENTE TRA LE LOCALITA CASCINA CURLOMBINO & © © _ | 
CASCINA S_ GIUSEPPE NEI COMINI DI MONTICHIARI - CALVISANO #2 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
Tiri | ci e i SIE E 


08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 


Intervento Programmazione 
PS45 Aggiornamento 


Localizzazione CL importo CL importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 cm RS 


OGLIO PONTE DI LEGNO BS 47 5300 2] 5 300 3180 1060 1060 
Ì 


MA-3-MN-047 LAVORI PER IL RIASSETTO IDRAULICO È RECUPERO AMBIENTALE DEL FIUME OGLIO ED AFFLUENTI NARCARELLO E FRIGIDOLFO IN 
COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS) 


OGLIO ROGNO 8G 4 0 4] 300 300 


"— MA-3-MN-064 LAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO FRA BESSIMO E PONTE BARCOTTO NEI COMUNI DI ROGNO E COSTA VOLPINO (BG) 


OGLIO —— SANMARTINO DALLARGINE — MN 21 50 21 50 = 
nn doo i os tz, follie pirla, 
(MN) 
ocuo — sonico 8 a] 4] 6 si 
——_——wv—_rr_- 


MA-3-MN-054 LAVORI DI SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO FIUME OGLIO DAL DISTRIBUTORE AGIP AL PONTE DI LORENGO NEI COMUNI DI 
my 5;MALONNO E SONICO (8) 


OGLIO SONICO BS 4° 10° 4; 10 10 
MA-3-MN-067 — LAVORI DI SU PER SVASO PER CALIBRATURA D'ALVEO FIUME OGLIO NEL TRATTO COMPRESO FRA LA FOCE DEL FIUMICELLO È 

ne PONTE DAZZA NEI COMUNI DI EDOLO E SONICO (BS) a 

È 7 Oglio MIS: 34.792 “4730 2780 7.940 500 8.792 

OGLIO BERZO INFERIORE BS 4° 2667 4 2667 se 2 667 

SOPRALACUA. ————=———_—___"_"r==<""=—=>' — "è —_e=T—=== dina 


LE 


" MA:3-MN-009 — LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GRIGNA DALLA GOLA OI BIENNO ALLA FOCE, NEI COMUNI DI BIENNO-BERZO 
INFERIORE E ESINE 


OGLIO BIENNO BS 4] 267 4) 2 667 si 2 667 
SOPRALACUA I —  —_ ‘1/1 11__L)]oO-OOM 
LE 


MA-3-MN-009 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GRIGNA DALLA GOLA DI BIENNO ALLA FOCE NEI COMUNI DI BIENNO-BERZO 
INFERIORE E ESINE 


OGLIO — costavotriNo -_—— ©“ 860° 47 so al 60 e —_/1—re=|\]”_ 4 

SOPRALACUA ——__—__ | ire 

LE i 

“" MA-3-MN-010 LAVORI PER LA RIPRESA DELLA CORROSIONE E LA DIFESA DELLA SPONDA DX DI OGLIO 4 VALLE DI PONTE BARCOTTO IN COMUNE DI 
COSTA VOLPINO 

oGUO ——— costavotrino — “—86 °° 4î° 60: 4 650: ee ” ° iva 
. 1 

SOPRALACUA ——— —— tc -———T- Ea _ | 

LE ' 


MA-3-MN-011 LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE BRIGLIE DEL TORRENTE SUPINE IN COMUNE DI COSTA VOLPINO 
OGLIO , IESINE 1 BS 4 26671 4 4.987] | : 2667, 
lac ,rr_e.Eà i 


SOPRALACUA , 

LE 

' | MA-3-MN-009  ÎLAVGRI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GRIGNA DALLA GOLA DI BIENNO ALLA FOCE, NEI COMUNI DI BIENNO-BERZO ; 
‘INFERIORE E ESINE. 

_remii e heel pae 

OGLIO 1 (ESINE BS 4 600ì 14 600] ; 6001 


1) ti fr 
SOPRALACUA I ______r—_———_m 
LE I 
eeZIZ7777zz een n ——_ TT III min 

MA-3-MN-012 I ILAVORI PER LA DIFESA DELLA SPONDA SX. DI OGLIO IN PROSSIMITÀ DELLA STRADA COMUNALE IN PLEMO IN COMUNE DI ESINE ' 


Oglio sopralacuale 9.601. | 9.601! ni 
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08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 


Localizzazione 


SERIO 


MA-3-CR-086 


SERIO 


MA-3-CR-062 


SERIO 


MA-3-CR-053 


SERIO 


MA-3-CR-0S0 


SERIO 


MA-3-CR-056 


SERIO 


MA-3-CR-088 
SERIO 


MA-3-CR-086 


MA-3-CR-086 


SERIO 


MA-3-CR-086 


SERIO 


MA-3-CR-058 


Li 


SERIO 


MA-3-CR-059 


SERIO 


e 
1  MA-3-CR-060 


, MONTODINE ' 


: MONTODINE 


Intervento Programmazione 


PS 45 Aggiornamento 


CL Importo CL Importo 
4 167 
rss 


LAVORI DI REGIMAZIONE E RICALIBRATURA D'ALVEO FIUME SERIO MEDIANTE ESTRAZIONI DI MATERIALI LITOIDI IN TRATTI SALTUARI 
COMPRESI NEI COMUNI DI GRASSOBSIO. CAVERNAGO, GHISALBA BARIANO FORNOVO S GIOVANNI E MOZZANICA (BG) 


‘95-96 ‘97 ‘98-99 cm RS 


BARIANO BG 167 ; 


CAPPELLA CANTONE CR 4 300 300 300] 
RE e 

LAVORI DI REGIMAZIONE DEL COLATORE SERIO MORTO NEL TRATTO COMPRESO FRA C NA CANTONCELLO E PIZZIGHETTONE NEI ] 

COMUNI DI CAPPELLA CANTONE E PIZZIGHETTONE (CR) 

CASALE CREMASCO. TR ri 30 300. 3001 

VIDOLASCO È A A A 

LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME SERIO IN LOCALITA VIDOLASCO COMUNE DI CASALE 

CREMASCO (CR) 

CASTEL GABBIANO CR 4, 100 300 300] 


LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME SERIO IN COMUNE DI CASTELGABBIANO (CR) 


CAVERNAGO BG 4 167 167 ‘67 


LAVORI DI REGIMAZIONE È RICALIBRATURA D'ALVEO FIUME SERIO MEDIANTE ESTRAZIONI DI MATERIALI LITOID! IN TRATTI SALTUARI 


COMPRESI NEI COMUNI DI GRASSOBBIO CAVERNAGO GHISALBA BARIANO FORNOVO S GIOVANNI E MOZZANICA (BG) 


CREMA CR 250 250 


LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SERIO IN LOCALITA' CAVA ALBERTI IN COMUNE DI CREMA (CR) 


800 


FARA OLIVANA CON SOLA BG 4 47 2 000 ERI 2 000 
LU 


LAVORI DI SU PER RIPRESA CORROSIONE SPONDA SINISTRA DEL FIUME SERIO IN COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA IN LOCALITA — 
FONTANILE GIULIA 


FORNOVO SAN GIOVANNI BG 4 167 


LAVORI DI REGIMAZIONE £ RICALIBRATURA D'ALVEO FIUME SERIO MEDIANTE ESTRAZIONI DI MATERIALI LITOID! IN TRATTI SALTUARI 
COMPRESI NEI COMUNI DI GRASSOBBIO CAVERNAGO GHISALBA BARIANO FORNOVO S GIOVANNI E MOZZANICA (BG) 


GHISALBA 


LAVORI DI REGIMAZIONE E RICALIBRATURA D'ALVEO FIUME SERIO MEDIANTE ESTRAZIONI DI MATERIALI LITOIDI IN TRATTI SALTUARI 
COMPRESI NEI COMUNI DI GRASSOBBIO CAVERNAGO GHISALBA BARIANO. FORNOVO S GIOVANNI E MOZZANICA (BG) 


‘67 


GRASSOBBIO BG 4 167 167 


LAVORI DI REGIMAZIONE E RICALIBRATURA D'ALVEO FIUME SERIO MEDIANTE ESTRAZIONI DI MATERIALI LITOIDI IN TRATTI SALTUARI 
COMPRESI NEI COMUNI DI GRASSOBBIO CAVERNAGO GHISALBA BARIANO FORNOVO S GIOVANNI E MOZZANICA (BG) 


CR 4 


300 4 3001 
fl ' 
x tt clic t@rr alte 


LAVORI PER RIPRESA CORROSIONI SPONDALI IN DESTRA DEL FIUME SERIO IN COMUNE DI MONTODINE (CR) 


MONTODINE 


41 500: 4 ai Ì j 


{LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA SPONDALE IN DESTRA DEL FIUME SERIO IN LOCALITA’ CASCINA GIARDINO IN COMUNE DI È 


'MONTODINE (CR) ' 
4 bd 


| MONFODINE 300° 4 Ts 300] 
LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA SPONDALE IN SINISTRA DEL FIUME SERIO IN LOCALITA’ BOCCA AL SERIO IN COMUNE DI 


IMONTODINE (CR) 0 


ee ee 


CR 300 | 


cr 4 400 4 400? 1 400) 


_——________—___—— € 


___—____—___——————————____—ttuttukhtmumulJlrr=rutTr<©x 
* LAVORI DI RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE DEL FIUME SERIO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME ADDA IN COMUNE DI MONTODINE (CR) 


MOZZANICA 86 4. 50 4. 500 
1 


x 
———— rc In 


e —_ _ —__—_—____—_—————————————— —®€€tt 


(LAVORI DI RIPRISTINO OPERE DI DIFESA SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME SERIO IN COMUNE DI MOZZANICA (BG) 
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08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affluenti 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 19596 ‘97 ‘98-99 cu RS 
SERIO MOZZANICA 86 ‘4 | 167 167 167 
MA-3-CR-086 LAVORI DI REGIMAZIONE E RICALIBRATURA D'ALVEO FIUME SERIO MEDIANTE ESTRAZIONI DI MATERIALI LITOIDI IN TRATTI SALTUARI 
COMPRESI NEI COMUNI DI GRASSOBBIO, CAVERNAGO, GHISALBA, BARIANO FORNOVO S GIOVANNI E MOZZANICA (BG) 
SERIO MOZZANICA 86 4 3 000 4 Î 2400 2.400 
MA-3-CR-087 LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA IDRAULICA DEL FIUME SERIO DAL PONTE DI SERIATE AL PONTE DI MOZZANICA 
SERIO PIZZIGHETTONE CR 4 | 30 4 300 300 
MA-3-CR-062 LAVORI DI REGIMAZIONE DEL COLATORE SERIO MORTO NEL TRATTO COMPRESO FRA C NA CANTONCELLO E PIZZIGHETTONE NEI 
COMUNI DI CAPPELLA CANTONE E PIZZIGHETTONE (CR) 
dro Sirio son a org 
SERIO PIZZIGHETTONE CR 4 400 4! 400 400° 
MA-3-CR-063 LAVORI DI RIPRISTINO MANUFATTI SCARICATORI DEL COLATORE SERIO IN COMUNE DI PIZZIGHETTONE (CR) 
SERIO RICENGO cr 4 150 4 150 150 
: 


©“ MA-3-CR-055 
SERIO = 


—MA-3-CR057 


SERIO 


“ MA-3-CR-052 
SERIO 
MA-3-CR-054 


SERIO 


MA-3-CR-087 


LAVORI A PROTEZIONE DELLA PALATA MENASCIUTTO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SERIO IN COMUNE DI RICENGO (CR) 


RIPALTA ARPINA CR 4 20 4 200 da 200 


LAVORI PER RIPRESA EROSIONI IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME SERIO IN COMUNE DI RIPALTA ARPINA (CR) 


SERGNANO CR 4Tl 40 4 +0 400 


LAVORI PER RIPRESA CORROSIONI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SERIO IN COMUNE DI SERGNANO (CR) 


" ‘SERGNANO CR 4 150 4: 155 155 


LAVORI PER RIPRESA CORROSIONI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME SERIO IN CORRISPONDENZA DELLA PALATA BABBIONA IN COMUNE 
DI SERGNANO (CR) 


rioni — dii ii RISE 
SERIATE 86 47 300 4; 2400 2.400 
——_ r—m——_——_—_Émn2i@ _——————_»———___—___——————_——__h 


LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA IDRAULICA DEL FIUME SERIO DAL PONTE DI SERIATE AL PONTE DI MOZZANICA 


Serio: 12.552! 12.557 12.557 


08 - Adda, Oglio, Mincio, ed affiuenti. 205.146 210.001 46787 7402 33835 3476 118.501' 
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09 - Scrivia ed affluenti emiliani 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 cm RS 
ARDA CORTEMAGGIORE PC 4 50. 2, 500 di TR: sia ata 
i 


MA-3-PC-012 LAVORI DI RIPRESA FRANE CORROSIONIE SVASI D'ALVEO SUL TORRENTE ARDA NEL COMUNE DI CORTEMAGGIORE ———— 


ARDA FIORENZUOLA D'ARDA PC 4: 50 2; 7000 “— "000 


MA-3-PC-012 LAVORI DI RIPRESA FRANE CORROSIONIE SVASI D'ALVEO SUL TORRENTE ARDA NEL COMUNE DI FIORENZUOLA 


3 


ARDA VILLANOVA SULL ARDA PC 4j 50 2; 2900 


ll 


MA-3-PC-012 LAVORI Di RIPRESA FRANE CORROSIONIE SVASI D'ALVEO SUL TORRENTE ARDA NEL COMUNE DI VILLANOVA. 


Arda i 1.500 4.500 4500 ‘ 


CHIAVENNA CAORSO PC 4 500 4: 500 77 80 


MA-3-PC-029 — LAVORI DI DISBOSCAMENTO RICALIBRATURA E RIPRISTINO SPONDE DEL TORRENTE CHIAVENNA 


CHIAVENNA CORTEMAGGIORE PC 4a 50 4 "500 500 


— MA:3-PC-029 LAVORI DI DISBOSCAMENTO RICALIBRATURA E RIPRISTINO SPONDE DEL TORRENTE CHIAVENNA 


Chiavenna = 1900 1.000 ce FEST "1.000 
CHIUSELLA SAN MARTINO SICCOMARIO PV 2038 20 328 7 7335 


MA-3-AL-030 SISTEMAZIONE TORRENTE CHIUSELLA 7 


Chiusella 325 325 325 
CROSTOLO GUALTIERI RE 2 520 2 2.740 2740 
MA-3-M0-013 —LAVORI DI RIALZO DELLE ARGINATURE DEL TORRENTE CROSTOLO, A MONTE DELLA CONFLUENZA IN PO NEI COMUNI DI GUALTIERIE — 
GUASTALLA i 
CROSTOLO GUASTALLA RE 2 520 2! + 240 4 240 
MA-3-MO-013 LAVORI DI RIALZO DELLE ARGINATURE DEL TORRENTE CROSTOLO A MONTE DELLA CONFLUENZA IN PO NEI COMUNI DI GUALTIERI E 
GUASTALLA 
Crostolo: 1.040 6.980 6.980 
CURONE COMUNI INTERESSATI AL 4| 250; 4 2.500 j 7500. 
I 4 


MA->-AL-021 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE CURONE KM S Ì 
li 


Curone 2.500 1 ! 2.500 : I 2.500] 


== 
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09 - Scrivia ed affluenti emiliani O 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘96% 97 ‘98-99 cm RS 
ENZA GATTATICO RE 4 75 3] 750 750 
AI Ira 6 Se o 


MA-3-PR-025 LAVORI DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE ENZA DALLA LOCALITA MARTORANO A CASALTONE 


ENZA MONTECCHIO EMILIA RE 51 800 5] 8 000° 4800 1600 1500 
— Catilina 4 


MA-3-PR-024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE ENZA DAL PONTE STRADA TRAVERSETOLO-S POLO AL PONTE DELL'AUTOSTRADA MI-80 
MEDIANTE COMPLETAMENTO DELLE CASSE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE 


ENZA MONTECHIARUGOLO PR 5] 800 5 | 80001 


“— MA-3-PR-024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE ENZA DAL PONTE STRADA TRAVERSETOLO-S POLO AL PONTE DELL'AUTOSTRADA MI-BO 
MEDIANTE COMPLETAMENTO DELLE CASSE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE 


| 


4800: 18600 1600 


ei. frriici 
ARMA PR 41 750 3] 750 750 


D 


ENZA 


MA-3-PR-025 LAVORI DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE ENZA DALLA LOCALITA MARTORANO A CASALTONE 


ile cor dii ala 
ENZA SANTILARIO D'ENZA RE 4 5903, 750 750 


MA-3-PR-025 LAVORI DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE ENZA DALLA LOCALITÀ MARTORANO A CASALTONE 


ENZA "SORBOLO PR 4; 750 3, 750 750 


© MA:3-PR-025 LAVORI DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE ENZA DALLA LOCALITA MARTORANO A CASALTONE — 


Enza 19.000 19.000 "3.600 3.200 3200 1000 
LURETTA AGAZZANO PC 4 j 100 4: 100 100 
_——T—yr_—_—__—tm- PIPER SIEPI AEON t 


MA-3-PC-032 RICALIBRATURA D'ALVEO E COSTRUZIONE 0 RIASSETTO DI OPERE DI DIFESA LUNGO IL TORRENTE LURETTA 


LURETTA AGAZZANO PC 4 100 4 100’ t 


MA-3-PC-032 RICALIBRATURA D'ALVEO E COSTRUZIONE O RIASSETTO DI OPERE DI DIFESA LUNGO IL TORRENTE LURETTA 


8 


LURETTA za ——— e 4] dj sg 1 STI do: 


MA-3-PC-032 ‘RICALIBRATURA D'ALVEO E COSTRUZIONE O RIASSETTO DI OPERE DI DIFESA LUNGO il TORRENTE LURETTA 


8 


LURETTA GAZZOLA PC 4° 100 4: 100 


MA-3-PC-032 RICALIBRATURA D'ALVEO E COSTRUZIONE O RIASSETTO DI OPERE DI DIFESA LUNGO !L TORRENTE LURETTA 


LURETTA ‘GRAGNANO TREBBIENSE }| PC {4 10 ;4 | 100] 100 


1 MA-3-PC-032 RICALIBRATURA D'ALVEO E COSTRUZIONE O RIASSETTO DI OPERE DI DIFESA LUNGO IL TORRENTE LURETTA 


TURETTA © GRAGNANO TREBSIENSE | PC 4| 100ì 1 
LURETTA GRAGNANO TREBBIENSE |; PC, ;4 | 100) {4 | di 


—Tr————t  ——_____—————_m—_——_——mÉ————Ém_m————tt@t@—@—@tt@tt@@1t@11@@@—1@1’-—..wu--"ur--muuuuluuuEu 
i MA-3PC-032 RICALIBRATURA D'ALVEO E COSTRUZIONE O RIASSETTO DI OPERE DI DIFESA LUNGO IL TORRENTE LURETTA 
' 


__—___—6 


ILURETTA © RomtorRENO li PC, e e ee reo eo"e—_—————_ÉÉ@ 
[LURETTA } ROTTOFRENO {BE 1,4 1001 4] 100Ì 100 


& 


1 MA-3-PC-032*‘RICALIBRATURA D'ALVEO E COSTRUZIONE O RIASSETTO DI OPERE DI DIFESA LUNGO IL TORRENTE LURETTA I 
licia 


‘LURETTA ROTTOFRENO È PC 4 1001 (4 100) 100? 
RREO ES ORTAEER, le i ’ 


:  MA-3-PC-032 RICALIBRATURA D'ALVEO E COSTRUZIONE O RUSSETTO DI OPERE DI DIFESA LUNGO IL TORRENTE LURETTA 2a 
‘ Luretta: 800. 8001) 800| 
I 
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09 - Scrivia ed affluenti emiliani 


Intervento Programmazione 
PS45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘96-96 97 ‘98-99 CM RS 
NURE PONTE DELL'OLIO PC 4° 150 4 1 500 di 150 
DI REG. SE ERO = 


MA-3-PC-027 RIASSETTO, POTENZIAMENTO NONCHÉ INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DIFENSIVI POSTE LUNGO LA SPONDA DX DEL TORRENTE NURE 


NURE VIGOLZONE PC 4: 200 41 200 200 


MA-3-PC-028 RIASSETTO ED INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DIFENSIVI SPONDE SX DEL TORRENTE NURE 


Nure 1700 1.700 2.700 


— 119 — 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


09 - Scrivia ed affluenti emiliani 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL importo CL Importo ‘95-96 97 ‘98/99 cm RS 
PANARO BOMPORTO MO 4 500 4 | 500 500| 
AIA E set in alli preda $ ee re li _ Sonico e ita 


MA-3-MO0-020 LAVORI DI RIPRISTINO È CONSOLIDAMENTO DI SCARPATA DEL FIUME PANARO SX LOC GHIRONE DX ABITATO DI CASELLE 


PANARO BOMPORTO MO 47 200 4; 2.000 E i 2 000 


MA-3-M0-022 LAVORI PER IL RIPRISTINO E L'ADEGUAMENTO DELLA SX IDRAULICA DEL 1° TRONCO DI CUSTODIA DEL FIUME PANARO TRA GLI STANTI 


69-102 
PANARO BONDENO FÉ 4 85 4; 9451 945 
ana irta del el 


— MA-3-FE-001 LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA LATO FIUME, E Di RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELLA ARGINATURA IN SX. IDRAULICA DEL 
FIUME PANARO DA FROLDO PALLARA A FROLDO BONATTI 


PANARO BONDENO FE 4 1295 4| 1365 1365 


MA-3-FE-002 LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA LATO FIUME E DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA. DELLA ARGINATURA IN SX IDRAULICA DEL 
FIUME PANARO A MONTE DEL PONTE DELLA S S_VIRGILIANA. 


PANARO BONDENO FE 4] 1140 4! 1 260 °° Di % 1260 
i ___— e, 1) n 


MA-3-FE-003 LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA LATO FIUME, E DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELLA ARGINATURA IN SX IDRAULICA DEL — 
FIUME PANARO DAL PONTE DELLA VIRGILIANA AL PONTE S GIOVANNI 


PANARO BONDENO ra na 7 ed 35 


“— MA-3-FE-004 — LAVORI DI RIALZO, RINGROSSO E DEFINITIVA SISTEMAZIONE DELL'ARGINATURA SX DEL FIUME PANARO RIGURGITATO DAL PO NEL °° 
TRATTO TRA LA CHIAVICA MARANINA ED IL CONFINE MODENESE. 


PANARO BONDENO FE 47 190 4 210 210 


— MA-3-FE-905 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN SX. IDRAULICA DEL FIUME PANARO IN CORRISPONDENZA 
DELLA CURVA IN LOCALITA BORGO CARMINE 


PANARO BONDENO FE 2: 1800 2] 3.000 "3000 
Li 
MA-3-FE-006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN SX IDRAULICA DEL FIUME PANARO DA CORONELLA 
- — ur ARGINONE VERSO MONTE 
rin nn RATE, eci lil 
PANARO BONDENO FE 4 | 2280 4 2 520 2.520 


MA-3-FE-007 LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA. LATO FIUME E DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL ARGINATURA iN DX. IDRAULICA DEL 
- —_—_—________t_m_-KIUME PANARO DAL CONFINE MODENESE A S BIANCA. 


PANARO BONDENO FE aT 3860 a] ts) eee 


si 


MA-3-FE-008 LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA, LATO FIUME E DI RIPRISTINO DELLE OPERE Di DIFESA. DELL ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL 
FIUME PANARO DA S BIANCA A PONTE SS VIRGILIANA 


PANARO BONDENO FE 4 1330 4 | 7470 1470] 
1 


' MA-3-FE-008 LAVORI Di RIPRESA DELLA FRANA LATO FIUME, E DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA. DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL 


FIUME PANARO DA PONTE SS VIRGILIANA A PONTE S GIOVANNI f 


SiarTT ct ere i i 420 
PANARO BONDENO . FE At 2 3801 7 | 420 i I | 


1 MA-3-FE-010 LAVORI DI RIPRESA DELLA FRANA. LATO FIUME, E Di RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA. DELL ARGINATURA | IN OX IDRAULICA DEL Î 
le tri 


FIUME PANARO IN FROLDO CAVEDONE. 


FIUME PANARO IN FROLDO CAVEDONE. — —  — ——_ ________________ __——___ .. “‘ 
PANARO BONDENO 475 6301 . : 630] 
i ; J 
MA-SFEDî11 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PANARO. IN LOCALITA ARGINE LUPO ] 

1 
PANARO BONDENO i FE 2 | 1500. 2 16001 1600 ‘ | 
i n = rie 


ss sf Ep =@rT=—£———T.tcea—cceeo=""—_-6eooo == e 
MA-3-FE-013 LAVORI DI RIALZO RINGROSSO £ DEFINITIVA SISTEMAZIONE DELL'ARGINATURA OX DEL FIUME PANARO NEL TRATTO TRA LA H 
CHIAVICA MARANINA ED IL CONFINE MODENESE | 
=___—————_——_—_ = ——_ “T7aATTTTTTTT Ae 
PANARO BONDENO G 1500 1500 rt n} 
Si tn ii lille iii 
MA-3-FE-014 LAVORI Di RIALZO DELLA SOMMITA E DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL ERE Ì 
PANARO DA CORONELLA OSPITALE SUPERIORE A CORONELLA OSPITALE INFERIORE } 


ra 

) 
sa 
USÌ 
3 
S) 
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09 - Scrivia ed affluenti emiliani 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo 95296 97 ‘98-99 cm RS 
vostre ottoni — coi ER _ ; 
PANARO BONDENO FE 4 2 500 4 1700 1700 


MA-3-FE-015N LAVORI DI RIALZO DELLA SOMMITA DI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELLA ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME 
PANARO ALLO SBOCCO IN PO 


PANARO BONDENO FE 2° 180 2 2100 "2100 
MA-3-FE-016 LAVORIDI REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL'ARGINATURA IN DX IDRAULICA DEL FIUME PANARO DA CORONELLA 
MURAGLIE VERSO MONTE a 
PANARO BONDENO FE 4 450 4 | 630 F 630 


y 


MA-3-FE-017 —LAVORIDI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA DELL'ARGINATURA IN DX. IDRAULICA DEL FIUME PANARO IN LOCALITA ARGINE 


MARANINA pie na pei e a e 
PANARO BONDENÒ fe 3° as 3] 1455 © 


MA-3-FE-073 REALIZZAZIONE DI UN DIAFRAMMA IN CLS ARMATO IN SX IDRAULICA DEL FIUME PANARO IN LOCALITA PONTE S S VIRGILIANA-PONTE 
S GIOVANNI A DIFESA DELL ABITATO DI BONDENO 


PANARO BONDENO FE 3° 140 2 ‘980 isso 


MA-3-FE-075 REALIZZAZIONE DI UN DIFRAMMA IN CLS ARMATO INOX IDRAULICA DEL FIUME PANARO IN LOCALITA FROLDO S GIOVANNI A DIFESA — 
.—____DELL'ABITATO DI BONDENO 


PANARO —CREVALCORE 80 4 50 4: 500 î 500 


MA-3-MO-020 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SCARPATA DEL FIUME PANARO SX LOC GHIRONE DX ABITATO DI CASELLE — 


PANARO ue iaar =) gi gg SERIE e 


—___________— 


MA-3-MO-020 — LAVORI DI RIPRISTINO È CONSOLIDAMENTO DI SCARPATA DEL FIUME PANARO SX LOC GHIRONE DX ABITATO DI CASELLE © — 


PANARO MARANO SUL PANARO MO 4780 a 756 eg 


"—MA-3-M0-014 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA TRAVERSA DI ZENZANO SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI SAVIGNANO E MARANO — 


PANARO MODENA MO 5 600 5; 6.000 3600 1200 1200 


MA-3-M0-019 DISPOSITIVO MODERATORE DELLE PIENE DEL FIUME PANARO CON CASSA D'ESPANSIONE A MONTE DEL PONTE S AMBROGIO NEI 
COMUNI DI MODENA E $ CESARIO-LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO A MAGGIORI PORTATE 


PANARO MODENA MO 43 500 41 500 500 


MA-3-MO-020 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SCARPATA DEL FIUME PANARO SX LOC GHIRONE DX ABITATO DI CASELLE 


PANARO MODENA MO 5] 8000 5 | 8000 8000 
i 


MA-3-MO-023 (SISTEMAZIONE IDRAULICO AMBIENTALE DEL NAVIGLIO MODENESE 


(PANARO | (SAN CESARIO SUL PANARO | | MO] 5] 6000! 5] 6000 1600; 1200 1200: 


MA-3-M0-019 . DISPOSITIVO MODERATORE DELLE PIENE DEL FIUME PANARO CON CASSA D'ESPANSIONE A MONTE DEL PONTE S AMBROGIO NEI 
COMUNI DI MODENA E S CESARIO-LAVORI! DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO A MAGGIORI PORTATE 


PANARO ‘SAVIGNANO SUL PANARO Mo 4 750° 4 | 750) ; 750 | 
———_ —_—_——_—_—_———_—_—_—_——_—_—__—_—_————_——_—__ 


MA-3-M0-014 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA TRAVERSA DI ZENZANO SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI SAVIGNANO E MARANO 


| 


Panaro! ; 48.135 52.905! 16.600) 2400! 2400! 14.855) 16.650 
—_———— —_ I i 
PARMA PARMA PR 5 | 40000! 5 | 40 000Ì 12000} 4000 240001 ] 


MA-3-PR-026 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE PARMA IN LOC, FA. 
MARANO DEL COMUNE DI PARMA. COMPLETAMENTO a_n + 


DEA 


Parma! 20.000 40.000 ' | 12000! 4000 24.000) "7 AA 
: 
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Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiomamento 
Localizzazione CL importo CL Importo ‘95-96 197 ‘98-99 cm RS 
RIGLIO CAORSO PC 47 339 AR" 333 a 333 


MA-3-PC-031 LAVORI DI DISBOSCAMENTO RICALIBRATURA E RIPRISTINO SPONDE DEL TORRENTE RIGLIO 


RIGLIO CORTEMAGGIORE —— —’ PC “4T 33 4 333 stà ——_ wi 


MA-3-PC-031 LAVORI DI DISBOSCAMENTO RICALIBRATURA E RIPRISTINO SPONDE DEL TORRENTE RIGLIO 


—_________—€—_____—_—___——_——r—_—___r——T———_————_q_ —__———r@—@@—————@@1—1—.@’———l—t—t—@—1t1—ttt11——@—@—@—— 


RIGLIO PONTENURE PC 4! 333 4; 333 393, 


MA3-PC031 LAVORI DI DISBOSCAMENTO RICALIBRATURA E RIPRISTINO SPONDE DEL TORRENTE RIGLIO 


de 


Riglio CI 999 9991 


SCRIVIA “COMUNI INTERESSATI ——AL 4 1000 4 10000 I 


MA:3-AL-020 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI E DI RIASSETTO IDRAULICO DEL TORRENTE SCRIVIA KM 20 


SCRIVIA — castenmvovo se — — AO Toe 30078 2182 
SCRIVIA GUAZZORA ISOLA S A ii rei ia rei vesto defeat 
ALZANO SCRIVIA. 


MA-2-AL-139 LAVORI DI SU PER RINGROSSO E RIVESTIMENTO ARGINE IN SX TORRENTE SCRIVIA 


SERIVIA — castenvove scava TATO TT ST î “ira 


MA-2-AL-150 LAVORI DI SU PER RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO MEDIANTE LA RIMOZIONE DEL MATERIALE LITOIDE 
____—. TORRENTE SCRIVIA A MONTE DELL ABITATO DI CASTELNUOVO SCRIVIA 


SCRIVIA SERRAVALLE S VIA AL 10 1788 4 1785 dar 1785 
CASSANO SPINOLA n rai -allocoulia 
VILLAVERNIA POZZOLO 
CARBONARA S VIA 
MA-2-AL-152 — LAVORI DI SU PER IL RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DELL ALVEO DEL TORRENTE SCRIVIA iN LOC 
4 VARIE 
EIA II 
SCRIVIA TORTONA, CASTELNUOVO AL 1; 17858 4! 1765 ii 1785 
SCRIVIA CC ii li ni 
MA-2-AL-151 LAVORI DI SU PER il RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DELL'ALVEO DEL TORRENTE SCRIVIA IN LOC 
ciale VARIE 
Scrivia 15.950 15.950 2142 13.808, 
SCUROPASSO | BARBIANELLO PV 4, 150 4; 15001 100, 
li 
——____ e eett —T T_T _—____—<_.—T —T mt e eee 


MA-3-PV-096 TORRENTE SCUROPASSO - LAVORI Di RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO | 
DELLE OPERE IDRAULICHE DA PONTE $ $_DI BRONI A PONTE DI BARBIANELLO i 


SCUROPASSO | BARBIANELLO PV 47 1501 ‘4 1500) 1 500] 
r——1 Preci . LU E TRA DEE: 


MA-3-PV-096 | TORRENTE SCUROPASSO - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO 
| DELLE OPERE IDRAULICHE DA PONTE S S_DI BRONI A PONTE DI BARBIANELLO 


SCUROPASSO : BRONI i pv 4| 180. 4] 15001 pes 


MA-3-PV.096 ‘TORRENTE SCUROPASSO - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO 
DELLE OPERE IDRAULICHE DA PONTE S $ DI BRONI A PONTE DI BARBIANELLO 


SCUROPASSO : BRONI = — dei Pv 4] 1500: 4 | 1500: i | | 1500 


 —___—_— —TTr_T_’'__=0 Tmr5!‘8=T___=rT< ="r _—c0—r Tru ire 
MA-3-PV-096 TORRENTE SCUROPASSO - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON RICALIBRATURA DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO Î 
DELLE OPERE IDRAULICHE DA PONTE S S_DI BRONI A PONTE DI BARBIANELLO 


Scuropasso' 8.000: » 6.000! 1 8.000] 
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09 - Scrivia ed affluenti emiliani 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 ‘97 ‘93-99 cm RS 
SECCHIA MOGLIA MN 3 | 400 3] 4 000 “4000 


MA-3-MN-023 LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA BANCA ARGINALE IN SX DEL FIUME SECCHIA TRA I $$ GG 1 - 27 IN COMUNE DI MOGLIA — — 


SECCHIA MOGLIA MN 27 350 2 | 350 350 


—— MA-3-MN-034 LAVORI PER LA RIPRESA DELLA FRANA AL FROLDO NELL ARGINE MAESTRO DEL FIUME SECCHIA A MONTE DELL IMPIANTO IDROVORO 
DI MONDINE IN COMUNE DI MOGLIA. 


SECCHIA MOGLIA MN 2] 30 21 350 350 


MA-3-MN-036 LAVORI PER LA RIPRESA DELLO SFIANCAMENTO AL FROLDO NELL'ARGINE MAESTRO DEL FIUME SECCHIA IN LOCALITA BERTOIA IN 
COMUNE DI MOGLIA 


SECCHIA MOGLIA MN 2 30 23 300 300 


MA-3-MN-038 LAVORI PER LA RIPRESA DELLA CORROSIONE AL FROLDO ARGINALE IN SX SECCHIA IN LOCALITA RETTORA IN COMUNE DI MOGLIA 
(MN) 


SECCHIA © auistELO TT MN 307400 3 4000 4 000 


MA-3-MN-024 — LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA BANCA ARGINALE IN DX DEL FIUME SECCHIA ED ASFALTATURA DELLA PISTA DI SERVIZIO TRA! 
— _—_ _ 55GG 1- 26 IN COMUNE DI QUISTELLO 


MA-3-MN-033 © LAVORI PER LA RIPRESA DI CORROSIONE AL FROLDO ARGINALE IN DESTRA DEL FIUME SECCHIA IN LOCALITA LOGHINO GAIDELLA IN 
COMUNE DI QUISTELLO (MN) 


SECCHIA QUISTELLO Nu 7° 0 3 = — 4 


MA-3-MN-040 LAVORI PER LA RIPRESA DELLA CORROSIONE NELLA SCARPATA IN FROLDO DELL ARGINE MAESTRO DI SECCHIA IN LOCALITA CORTE — 
VECCHIA IN COMUNE DI QUISTELLO (MN) 


SECCHIA BASTIGLIA MO 4 50 4 500 pi 500” 
MA-3-MO-021 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE ARGINATURE IN SX E DX DEL FIUME SECCHIA 
SECCHIA CONCORDIA SULLA MO 4 50 4; 500: 500 
Di SECCHIA e Î Ì 
MA-3-MO-021 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE ARGINATURE IN SX E DX DEL FIUME SECCHIA 
SECCHIA MODENA MO 5] 2000! 5! 20/000 20 000 
MA-3-M0-025 — LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA (MO) 
VIA 
SECCHIA ' NOVI DI MODENA Mo 4 | 500. | 4 | 500. 5001 
1 MA-3-M0-021 KAVORI DI RIPRISTINO DELLE ARGINATURE IN SX E DX DEL FIUME SECCHIA 
I 
appena ee eni e n lano a; aa > "1 
SECCHIA SAN POSSIDONIO MO 4 500 "4 CI 500] 
lt dii li ir soa | 
i 
MA-3-M0-021 . LAVORI DI RIPRISTINO DELLE ARGINATURE IN SX E DX DEL FIUME SECCHIA 
RE RRTT JE ce ETTI GasTTTtTtsRe ia osi 
Secchia j 31.850! 31.850) =; 8350] ‘ 20.0001 1.500, 2.000) 
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09 - Scrivia ed affluenti emiliani 


intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL importo CL Importo ‘9598 97 ‘98-99 cm RS 
STAFFORA CERVESINA PV 4° 150 4 1 500 ” 1 500 


' 
i 


i MA-3-PV-097 — TORRENTE STAFFORA - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE 
— IDRAULICHE DI DIFESA DA PONTE FERROVIARIO DI VOGHERA A CERVESINA 


STAFFORA CERVESINA i, PV 4| 150 4| 1500 1500 


e N e N N I N) © wm_- —.-—_—__—_——_—_m+m€mT6 ——————_———————m_r———Étm—t_€ 
fee eAITATTO "eee MII III SII I I II I ii 
MA-3-PV-097 TORRENTE STAFFORA - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE 
IDRAULICHE DI DIFESA DA PONTE FERROVIARIO DI VOGHERA A CERVESINA 


STAFFORA RIVANAZZANO PV 4| 1750 4 1750 = — 1750 


MA-3-PV-098 TORRENTE STAFFORA - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE 
IDRAULICHE DI DIFESA DA PONTE DI RIVANAZZANO A PONTE FERROVIARIO DI VOGHERA 


=, FF fr. ACEA SEE AI ni 
1750 4, 1750 1750 


STAFFORA —RIVANAZZANO PV 4° 


MA:3-PV-098 TORRENTE STAFFORA - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE 
IDRAULICHE Di DIFESA DA PONTE DI RIVANAZZANO A PONTE FERROVIARIO DI VOGHERA 


STAFFORA VOGHERA PV 4° 150 4; 1500. = 1500 


MA-3-PV-097 TORRENTE STAFFORA - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE 
IDRAULICHE DI DIFESA DA PONTE FERROVIARIO DI VOGHERA A CERVESINA —— — — 


STAFFORA VOGHERA PV 4 1500 4 1 500 i 1 500 


MA-3-PV-097 —TORRENTE STAFFORA - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE na 
— — — ——_— IDRAULICHE DI DIFESA DA PONTE FERROVIARIO DI VOGHERA A CERVESINA __ 


STAFFORA — VOGHERA — TT VT 4 1750 4° 7750 PES O RISO; 
MA-3-PV-098 —TORRENTE STAFFORA - LAVORI DI RIPRISTINO.DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE 
IDRAULICHE DI DIFESA DA PONTE DI RIVANAZZANO A PONTE FERROVIARIO DI VOGHERA n 
STAFFORA VOGHERA PV 4° 175 4 1750 = 1750 
MA-3-PV-098 — TORRENTE STAFFORA - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DELL'ALVEO ED ADEGUAMENTO DELLE OPERE 
IDRAULICHE DI DIFESA DA PONTE DI RIVANAZZANO A PONTE FERROVIARIO DI VOGHERA 
Staffora! 13.000 13.000 13,900 
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09 - Scrivia ed affluenti emiliani 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiornamento 
Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95/96 ‘97 ‘98/99 cm RS 
TARO = Roccasianca — ——— PR 4 d80 4 750 N A 280) 
MA-3-PR-004 © "TAVORI DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE SINISTRO DI TARO NEL TRATTO RIGURGITATO IN LOCALITA FASANETTI NEL COMUNE DI 
ROCCABIANCA. 
TARO ROCCABIANCA PR FI 2 351 351 


MA-3-PR-005 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FRANCO ARGINALE IN DX E SX DEL CAVO RIGOSA NUOVA DALLA LOCALITA CANTONALE ALLO 
SBOCCO IN TARO NEI COMUNI DI ZIBELLO: ROCCABIANCA E SORAGNA. I 


TARO = ROCCASIANCA — — —— PRO 30 100 37 1000 ZI CRA 
MA-3-PR-010 LAVORI DI RIPRISTINO SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME TARO NEL TRATTO RIGURGITATO IN LOCALITÀ TAGLIATA NEL COMUNE DI 
ROCCABIANCA. : 
(————___m____—__@_—mth _———rr_—__—__—_—_—_——————_——————————»—€6 — tt _—rrrrr—_ 
TARO SALSOMAGGIORE TERME PR 4 2000 4 2000 i 2.000) 


MA-3-PR-027 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CITRONIA NEL CENTRO ABITATO DI SALSOMAGGIORE TERME 


TARO SISSA PR 4 30 4 3100. 7 3001 

"— MA-3-PR-012 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SPONDA DX DEL FIUME fARO NEL TRATTO RIGURGITATO IN LOCALITA BORGONOVO DEL COMUNE DI 
SISSA 

TARO SORAGNA PR 4 267 2 225” © 228 : 


cis fil pic citi lirica guest 
MA-3-PR-005 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FRANCO ARGINALE IN DX E SX DEL CAVO RIGOSA NUOVA DALLA LOCALITA CANTONALE ALLO ' 
SBOCCO IN TARO NEI COMUNI DI ZIBELLO ROCCABIANCA E SORAGNA 


TARO ZIBELLO PR 4 267 2 225 225 


MA-3-PR-005 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FRANCO ARGINALE IN DX E SX DEL CAVO rIGOSA NUOVA DALLA LOCALITA CANTONALE ALLO 
— SBOCCO IN TARO NEI COMUNI DI ZIBELLO ROCCABIANCA E SORAGNA 


Taro 4.851 4.851 1.801 3.050 > 


TIDONE ROTTOFRENO PC 4 250 4 250 250 


MA-3-PC-030 RIASSETTO INTEGRAZIONI OPERE NONCHÉ REGOLAZIONE DELL ALVEO DEL TORRENTE TIDONE ZONA DI RIGURGITO FIUME PO 


TIDONE SARMATO PC 4 250 4 250 250: 


MA-3-PC-030 ‘RIASSETTO INTEGRAZIONI OPERE NONCHE REGOLAZIONE DELL ALVEO DEL TORRENTE TIDONE ZONA DI RIGURGITO FIUME PO 


Tidone 500 : 500 500! 
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09 - Scrivia ed affluenti emiliani 


Localizzazione 


Intervento Programmazione 


PS 45 
CL Importo CL 


Aggiornamento 


Importo ‘95-96 ‘97 ‘98-99 cm 


TREBBIA BOBBIO PC 4 1200) 4 | 1200 i 1,200 
“MA-3-PC-022 RICOSTRUZIONE RIASSETTO OPERE DI DIFESA E DI PRESIDIO SPONDALE IN DX E SX FIUME TREBBIA 
TREBBIA CALENDASCO PC 4 so "4 600 ; 600 
MA-3-PC-025 —COSTRUZIONE-INTEGRAZIONE Di SISTEMI DIFENSIVI IN SX OLOGRAFICA DEL FIUME TREBBIA NONCHÉ REGOLAZIONE DI DEFLUSSO IN 
ALVEO 
TREBBIA COLI PC 4 750 4 750 750 
MA:3-PC-023 COSTRUZIONE E RIASSETTO DI OPERE DI DIFESA E PRESIDIO IN SX E IN ALVEO FIUME TREBBIA 
TREBBIA GOSSOLENGO PC 4] 580 4] 500 500 
RM PRE IE ne 
MA-3-PC-024 —RIASSETTO È POTENZIAMENTO DI OPERE DI DIFESA SPONDALE IN DX FIUME TREBBIA 
TREBBIA PIACENZA PC al 50 4; 500 sat 500 
© MA-3-PC901 © LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA DIFESA IN DX DEL FIUME PO ZONA FOCE TREBBIA A PROTEZIONE DELLE INSTALLAZIONI MILITARI 
edi, - —— DEL 2° REGGIMENTO PONTIERI RARE 
TREBBIA =—— PIACENZA PC 47 100 4 1 000 DIE 1000 
RE ATE REIT IO 0 cr IZ SCANS I VE AEREO IZ ERA SINNI cet 
MA-3-PC-026 —COSTRUZIONE-INTEGRAZIONE DI SISTEMI DIFENSIVI SPONDALI DEL FIUME TREBBIA — 
TREBBIA —— RIVERGARO — Re TO 80 4, 50 PARE 500 
MA-3-PC-024 —RIASSETTO È POTENZIAMENTO DI OPERE DI DIFESA SPONDALE IN DX FIUME TREBBIA 
a DER SL La 
TREBBIA ROTTOFRENO PC 4| 0 4i 600 600 
MA-3-PC-025 —COSTRUZIONE-INTEGRAZIONE DI SISTEMI DIFENSIVI IN SX OLOGRAFICA DEL FIUME TREBBIA NONCHE REGOLAZIONE DI DEFLUSSO IN 
__. ALVEO 
costa Esse VET E 
TREBBIA TRAVO PC 4 7 4] 750 750 
1 — 
MA-3-PC-023 COSTRUZIONE E RIASSETTO DI OPERE DI DIFESA È PRESIDIO IN SX E IN ALVEO FIUME TREBBIA 
Trebbia: 6.400. 6,400 6.400 
09 - Scrivia ed affluenti emiliani 196.550 209.260 "62298 9.600 49.600 19,355 68.407 


—_____€—€& 


— 126 — 


Serie generale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


10 - Impianti, attrezzature previsioni piena 


Intervento Programmazione 
PS 45 Aggiormamento 


Localizzazione CL Importo CL Importo ‘95-96 s7 ‘98-99 cm RS 


PO BACINO i: 2 60 2 | 600 600 
Gi Ì 


MA-3-SP-001 (SISTEMI RETE RADIO “DORSALI PRINCIPALI” 


PO -BACINO 2° 40 2] 1440 1440 


MA-3-SP-002 SISTEMI RETE RADIO "DERIVATI PRINCIPALI" 


n 


PO BACINO 2 720 2 720 720 


t_——————__—_———————————___—_—_TTy6T——————————6TT———m——F ———_—_—_—_—__ ————— ——————————————.——m e nn 


MA-3-SP-003 SISTEMI RADIO EMERGENZA ONDE CORTE 


PO “BACINO 2; 910 21 910. so 


MA-3-SP-004 SISTEMI RADIO LOCALI IN RETE 


PO = sano TT a d0 71 400 a TT 

ss rase re È ale ria. pila 
MA-3-SP-005 © SISTEMI RADIO PER TELEIDROMETRI IN RETE Sio 

PO sano TTT o 3 0 TANO ia 


“ MA-3-SP-006 — CENTRALI ELETTRONICHE AUTOMATICHE TELEFONICHE COLLEGATE IN RETE — 


PO BACINO TT A 800 21800. 800 
+ e e e —_[]—eeE)e e 


MA-3-SP-007 SISTEMI TELEIDROMETRICI ELABORATORI SOFTWARE 


Po SITO 6170 6170 
40 - Impianti, attrezzature previsioni piena “6170 6.170 — Bi7o 
Totale generale: 2.810 340 3.448.109 838.725 212.931 500.344: 450.598 1.447.521 
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Programma degli interventi di competenza delle Regioni 


Emilia Romagna 


intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
ALTO ENZA MONCHIO DELLE CORTI PR "2 100 2 100 
EM-3-PR017 SISTEMAZIONE R CHIOSO CANALAZZO FOSSON 
ALTO ENZA MONCHIO DELLE CORTI PR i 2 134 2 134 ui 
EM.3-PR-018 SISTEMAZIONE FRANA VECCIATICA 2° STRALCIO ni 
ALTO ENZA MONCHIO DELLE CORTI PR 2 360 2 360 
rt trace cicci neo recenti ci lui ni 
" EM-3-PR019 SISTEMAZIONE T CEDRA VALDITACCA 2°STRALCIO 
ALTO ENZA PALANZANO PR "2 82 566 
EM-3-PR-020 SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI RANZANO 
ALTO ENZA PALANZANO PR 2 509 2 609 
EM:3-PR021 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO TREVIGNANO 
ALTO ENZA PALANZANO PR 2 721 2 721 
EM-3-PR-022 SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI SELVANIZZA 
ALTO ENZA PALANZANO PR 2 430 2 430 
EM:3-PR-023 SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CEDRA 
ALTO ENZA PALANZANO PR 2 200 2 200 
EM-3-PR-024 SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSI CAPOLUOGO 
ALTO ENZA — uan ——s 
ALTO PARMA — | CORNIGLIO PR 3 2.000 >» 3 2.000 
licei ra ia) ian 
EM-3-PR-044 —— ‘INTEGRAZIONE DE! LAVORI RELATIVI AL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA "LA LAMA” Ì 
ALTO PARMA 2.000 


p 
© 
(=) 
(=) 
Ì 
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Emilia Romagna 


intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L.185/92 
BC CL imp CL imp CL Imp 
ALTO TARO BARDI PR 2 300! 2 300 
EM:3-PR-003 SISTEMAZIONE FRANA DI OSACCA 2°STRALCIO 
ALTO TARO BARD! PR 2 300! 2 300 
EM-3-PR-004 REGIMAZIONE SUPERF LOC P CENO 
ALTO TARO BERCETO PR 3 200 3 ]|2.000 


EM-3-PR-045 RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL TORRENTE BAGANZA E DI RICOSTRUZIONE DELLA RETE ‘DRAULICA 
SUPERFICIALE NEL CORPO DELLA FRANA DI CASA SELVATICA 


ALTO TARO 2.600 0 — 2.600 
ALTO TREBBIA- BETTOLA PC “2 18 2 {125 
EM-3-PC-001 RIPRISTINO BRIGLIE RIO SAN BERNARDINO 
ALTO TREBBIA- COLI PC 2 3002; 300 
er ritto zt fsh ose certe ira NIRO (SERA = 


 EM:3-PC-013 RIPRISTINO BRIGLIE TORRENTE CURIASCA 


ALTO TREBBIA- FARINI PC 2 400 2! 400 


EM-3-PC-017 RIPRISTINO BRIGLIE RIO ROSSANA 


ALTO TREBBIA- FERRIERE PC 2 28 2 338 
EM-3-PC-020 RIPRISTINO BRIGLIE TORR NURE IN LOC ROMPEGGIO 
ALTO TREBBIA- FERRIERE PC 3 1200 3 71200 ° 


EM-3-PC-021 LAVORI DI MONITORAGGIO ESECUZIONE DI OPERE DI PRIMO INTERVENTO ED OPERE IDRAULICHE DI PROTEZIONE AL 
_— ——_—____——mm PIEDE NEL TORRENTE NURE DA ESEGUIRSI IN LOCALITA" CASALE-COLLA 


ALTO TREBBIA- OTTONE PC 2 400 2 400 


EM-3-PC-024 RIPRISTINO E COSTRUZIONE BRIGLIE RIO LOSSO RIO CAMPI RIO OTTONE. E OPERE IDRAULICHE RII VARI 


ALTO TREBBIA- COMUNITA' MONTANA APP__PC 3 700 2 700 


EM-3-PC-049 SISTEMAZIONE DELLE FRANE NELLE LOC CAVARELLI, PILLORI MAGRINI CAMPI CAPANNETTE DI PEJ. RIO CORDAREZZA, , 
MARZONAGO STRACCINO, LUBIAZZO E MOIACCIO 


ALTO TREBBIA- BOBBIO i PC : 3 1000! 2 | 1.000 | 


EM-3-PC-050 RIPRISTINO BRIGLIE TORR. BOBBIO, RIO ANTARELLI, RIO DORBA, RIO DORBA DI EMBRICI, RIO CASONE. RIO D'ASSALTO, I 


i R'O ROCCHE 


ALTO TREBBIA-NURE 4.463 | 4.463 Ù 
BURANA-PO DI BONDENO FE 3 16901 3 1.690 ' 
EM3-FE-002 RIPRISTINO STR, VIA COM IN ARGINE BURANA Hi 
BURANA-PO DI VOLANO 1.690} 1.690 i 
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Serie generale - n. 64 


Emilia Romagna 


Intervento Aggiomamento 
PS 45 L22195 1_.185/92 
Bc CL Imp CL Imp CL Imp 
‘CURONE-STAFF CASTEL SAN GIOVANNI PC "3 3000. 3 | 3.000 
EM-3-PC-011 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO LORA E CARONA ST ai 
CURONE-STAFFORA-VERSA-TIDONE 3.000 3.000 
OLTREPO' MAN GUASTALLA RE "2 550 2 550 
EM-3-RE-011 RIPRISTINO MANUFATTI IN GOLENA S P 35 
OLTREPO' MANTOVANO 5500 550 
Emilia Romagna “17.423 17.423 
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Liguria 
intervento Aggiorriamento 
PS 645 122/95 L_185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
ALTO TANARO MASSIMINO SV 3 9701 3 970 
LI-3-SV-076 CONTENIMENTO MOVIMENTI FRANOSI SUI RII CARAGNETTO E MURAGLI IN COMUNE DI MASSIMINO 
ALTO TANARO 9701! 970 
rr_—————,;  »w——rrr.._r=r_m_m 
BORMIDA CAIRO MONTENOTTE SV 2 450! . 2 | 450 
LI-3-SV-002 SISTEMAZIONE IDRAULICA F_BORMIDA 
BORMIDA CALIZZANO SV 3 750° 3 750 
L6-3-SV-025 SISTEMAZIONE IDRAULICA 
BORMIDA MURIALDO SV 3 335. 3 335” : 
L1-3-SV-058 SISTEMAZIONE IDRAULICA 
BORMIDA —CENGIO 2 Ss 2 500. sa 
MURIALDO i Nt) n 
PALLARE SV 
LI-3-SV073 OPERE DI DIFESA E REGIMAZIONE ACQUE SUI RIi BO' IN COMUNE DI PALLARE, RIO PARASACCO IN COMUNE DI CENGIO, 
RIO FONTANELLE E RIO GARRONE IN COMUNE DI MURIALDO 


BORMIDA -Comuni Interessati 2 500 2 500 


LI-3-SV-074 RIPRISTINO DELL ASSETTO IDRAULICO DEL RIO DELLA NOTTE ED AFFLUENTI DEL TORRENTE ORBA 


BORMIDA -Comuni Interessati 2 500 2 500 
LI-3-SV-075 ‘SISTEMAZIONE MICROFRANE NELL'ALTO BACINO DEL TORR ERRO ua 
BORMIDA COSSERIA 2 150 2 150 a 
MURIALDO SV 
PLODIO 
ROCCAVIGNALE 
LIISV-077 MANUTENZIONE ALVEI E RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE SUL RIO PELAGANTE IN COMUNE DI MURIALDO. SUL RIO 
i. PLODIO IN COMUNE DI PLODIO, SUL RIO CASCINOTTO IN COMUNE DI COSSERIA E SUL RIO S MARTINO IN COMUNE DI 
ROCCAVIGNALE ds 
SARA VERITA 
BORMIDA URBE SV 3 10001 3 | 1.0001 ; 
LI-3-SV078 —— ‘SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI SUL TORRENTE ORBA IN COMUNE DI URBE | 
nt 


cadr i RIA 
BORMIDA ALTARE i SV j 37 *00]) | 3 ]1.000ì È 
È ———_____— — _! ____— 


9__Tat_.ee--—--rerT_--\f'rr-_—-——_——-t-.iik.k Tk el, eJéeld lA A, 
r L_3-SV-079 {OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTI IN CORSO SUL RIO FOSSATO IN COMUNE DI ALTARE i 


{ BORMIDA! i 5.185] ! 5.185. 


i Ù 


si (AA 


N 
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. . [I 
Liguria Î 
g i 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/98 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
SCRIVIA TORRIGLIA GE 2 500 2 | 500 I 
LI-3-GE018 RIPRISTINO DELLE BRIGLIE A LATO DELL'ABITATO IN LOC GA' BIANCA IN COMUNE DI TORRIGLIA 
SCRIVIA ‘RONCO SCRIVIA GE 2 650 2 650 Ù 
LI-3-GE019 SISTEMAZIONE DEL VASTO MOVIMENTO FRANOSO LOC TANA DELL'ORSO IN COMUNE DI RONCO SCRIVIA 
SCRIVIA SAVIGNONE GE 2 800 2 800 
LI-3-GE-020 SISTEMAZIONE DEL VASTO MOVIMENTO FRANOSO LOC ALBERGHINO IN COMUNE DI SAVIGNONE 
SCRIVIA SAVIGNONE GE "2 500 2 500 
L+3-GE-021 SISTEMAZIONE DEL VASTO MOVIMENTO FRANOSO IN LOC CRAVI IN COMUNE DI SAVIGNONE ù di 
SCRIVIA VOBBIA GE 3° 180 3 T1500 
— t-3-GE022 SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LOC AREZZO IN COMUNE DI VOBBIA = 
i SCRIVIA si 3.950 === 3950 
Liguria 10.105 10.105 Gi 
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Lombardia 


Intervento Aggiornamento 


PS 45 L.22/95 L 185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 
ADDA CANONICA D'ADDA BG 2 200 2 200, | : 


l_____PP__ 


LO-3-M1-042 LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDALE 


ADDA CASTELNUOVO BOCCA D'A LO | i 2 1008 


LO-3-L0-002 RIPR ARGINI CANALE BALLOTTINO STANGA 


ADDA x 200 200. 1.008 


BASSA CREMO TORRICELLA DEL PIZZO CR "2 850 2 | 850 


LO-3-CR-027 LAVORI RISEZIONAMENTO COLATORE RIOLO DI SOTTO-CIOTTONE 


BASSA CREMO STAGNO LOMBARDO CR 2 600 2 600 
LO-3-CR-028 RISEZIONAMENTO DEL COLATORE FOSSADONE 
BASSA CREMO MOTTA BALUFFI ii ge: | 2 800 


SAN DANIELE PO CR 
TORRICELLA DEL PIZZO CR 


LO-3-CR-029 — RIPR ARGINI GOLENALI CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI 


BASSA CREMO CASALMAGGIORE CR e I 2 400 

eee —— _—— ee, _ rr.———@nutum= ni pri iii PO —T ————————————6— 
LO-3-CR-030 RIPR ARGINI GOLENALI CONSORZIO GOLENALE S MARIA va 

BASSA CREMO TORRICELLA DEL PIZZO CR Dia si 2 409 
LO-3-CR-031 RIPR ARGINI GOLENALI CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 

BASSA CREMO SAN DANIELE PO CR 2 > 226 


TORRICELLA DEL PIZZO CR 


LO-3-CR-032 RISEZIONAMENTO CANALE GERRE E CANALE DERIVATORE CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 


BASSA CREMO GUSSOLA CR CSA | "2 575 

, LO-3-CR-033 RIPR ARGINI GOLENALI CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 

BASSA CREMO ‘CROTTA D'ADDA CR SARA Ca a 250: 
SPINADESCO CR 


' LO-3-CR-034 ; RIPR. COLATORE RIGLIO CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO VACCHELLI I 
rr grrl’rrr_———rtt——_—r—@—@—@—@@—@—@—@@—@—@1@’@>@——@@—@t@——@—@—t—@—@——_uò 


BASSA CREMONESE 1.450. 1.450 i 2.660 
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Lombardia 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL imp CL imp CL Imp 
BASSA LODIGIA CASELLE LANDI Lo | _ x 2, 0 
CASTELNUOVO BOCCA D'A i Lo ! 
SAN ROCCO AL PORTO | LO 


SANTO STEFANO LODIGIAN | LO 


LO-3-L0-001 RIPR_ IMPIANTI IDROVORI CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA. 


BASSA LODIGIA SAN ROCCO AL PORTO LO | 2 392 


LO-3-L0-003 RIPR ARGINI CANALE ISOLONE CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA. 


BASSA LODIGIA SANTO STEFANO LODIGIAN MI 2 0 2 | 100 
LO-3-M1-001 SISTEMAZIONE CAN MORTIZZA 
BASSA LODIGIANA doo 100 1.192 
BASSO SESIA PALESTRO PV ORE IO 27 88 


LO-3-PV-236 RIPR CANALI CONSORZIO ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESIA 


BASSO SESIA PALESTRO PV "a 325 


ROSASCO PV a 
SUARDI PV 
ZINASCO PV 


L0-3-PV-237 RIPR_CANALI IRRIGUI CONSORZIO ASSOCIAZIONE (IRRIGAZIONE EST SESIA. 


BASSO SESIA 410 
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Lombardia 


Intervento 


PONTE NIZZA, 1 PV 
pf _—————_——___—__Ém____ée 
SANTA MARGHERITA DI STAI PV 


VARZI i PV] 


Aggiornamento 
L_22/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
CURONE-STAFF ARENA PO PV "2 100 2 100 i 
LO-3-PV-001 REALIZZAZIONE FOSSI Ì 
CURONE-STAFF BAGNARIA PV 2 110 2 110 
LO-3-PV-003 REALIZZAZIONE E CONSOLIDAM DIFESE 
CURONE-STAFF REA PV 2 256 2 256 
' LO-3-PV-004 1 SOMMITA' ARGINE FRA REA E BRESSANA BOTTARONE di 
CURONE-STAFF BAGNARIA PV 2 202 200 
L0-3-PV-004 2 CONSOLIDAMENTO PENDICE di 
CURONE-STAFF ROMAGNESE PV “2 300 2 300 
LO-3-PV-006 1 CONS PENDICE LOC ARIORE E STRADA COM = “= 
CURONE-STAFF BRONI PV “2 250 2 250 
LO-3-PV-007 ‘SISTEMAZIONE RIO FRATE E RIO BEDO TaST za 
CURONE-STAFF MENCONICO PV hi; 202 200 
LO-3-PV-011 1 RIPRISTINO TRAVERSE 
CURONE-STAFF VARZI PV 2 00 2 100 
LO-3-PV-011 2 CAVO LIGOZZO 
CURONE-STAFF: VARZI PV 2 200 2 200 
LO-3-PV-023 RIC MANUFATTO 
CURONE-STAFF VARZI PV 2 60 2 60 
ii iis ee € > _ LC __ OT, "PL RICCO: EEA 
LO-3-PV-024 SISTEMAZIONE TORR LELLA 
CURONE-STAFF; BAGNARIA PV 2 3.000 2 | 3.000' | | i 
BRALLO DI PREGOLA PV | 
CECIMA PVI 
cia 
GODIASCO I PVI 


—_—__— 
1 LO-3-PV-203 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MANUFATTI LUNGO L'ASTA PRINCIPALE E AFFLUENTI VENDEMIASSI, = 
1 ___—____—_6—MONTAGNOLA, FOSSO DELLA VALLE. SVASAMENTI, DECESPUGLIAMENTI E CONSOLIDAMENTI SPONDE SESTO 
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Lombardia 


Intervento Aggiornamento 


BC CL Imp CL Imp CL Imp 
CURONE-STAFF BORGORATTO MORMOROL PV: “20 1500 __2 ]150 SE E 
— —_ BRESSANA BOTTARONE — PV 0 AA 

CASATISMA — “PV! 
CASTEGGIO — PV 
MONTALTO PAVESE == PV 
MONTEBELLO DELLA BATTA PV 
VERRETTO PV 


LO-3-PV-210 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MANUFATTI E SPONDE SVASAMENTI DECESPUGLIAMENTI E SGOMBERO 
VEGETAZIONE SPONTANEA 


CURONE-STAFF ROMAGNESE PV 2 1000 2 | 1.000 
VALVERDE PV 
ZAVATTARELLO PV 


LO-3-PV-217 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MANUFATTI E SPONDE SVASAMENTI DECESPUGLIAMENTI E SGOMBERO 
VEGETAZIONE SPONTANEA 


ila criiiizzoiiz©_—=— tit NORTE) riccio ca si 


CURONE-STAFFORA-VERSA-TIDONE 7.276 7.276 


LAGO DI COMO LECCO co 30 1300 3 ‘300. 


L0-3-C0-003 DISSESTO IDROGEOL MTE S MARTINO 


LAGO DI COMO! ° 1.300 1.300 
LAGO DI LUGA SAN NAZZARO VAL CAVARG' CO 2 25 2 225 


L0-3-C0-006 DIFESA TORR CUCCIO 


LAGO DI LUGA VALSOLDA co 2 650 2 650 


L0-3-C0-008 CONSOLIDAMENTO TORRENTE SOLDO 


LAGO DI LUGANO 875 875 
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Lombardia 
intervento Aggiomamento 
PS 45 L 22/95 1185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 

LAMBRO-SEVE BOLLATE - MIO 21500 __2 |1500. ARTT] 
DÒ CERIANO LAGHETTO MIO ca 

CESATE MI 

COGLIATE = MI 

GARBAGNATE MILANESE MI 

LIMBIATE MIO 

NOVATE MILANESE MIO 

SENAGO MI 

SOLARO MI 


LO-3-MI-028 LAVORI DI FORMAZIONE DI DIFESA SPONDALE RISEZIONAMENTI D'ALVEO E FORMAZIONE DI ZONE DI ESPANSIONE 
FIUMI GUISA_NIRONE GARBOGERA 


LAMBRO-SEVE BOLLATE MI 2 so = 2 | 500 
si CERIANO LAGHETTO MI 
NOVATE MILANESE MI 
SENAGO MI 
© L0-3-MI-037 LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDALE E RISEZIONAMENTO D ALVEO FIUMI PUDIGA E LOMBRA 
LAMBRO-SEVE Comuni Interessati "2 3300 2 [3 300 
LO-3-MI-041 LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDALE È RISEZIONAMENTI D'ALVEO si 
LAMBRO-SEVE COSTA DE' NOBILI PV 2 60 
iii roi Ca ignota a alte i e oe ceti a andina IERI 
SAN ZENONE AL PO PV 
LO-3-PV-240 RIPR CANALI CONSORZIO QI BONIFICA VILLORESI va ce 
LAMBRO-SEVE COSTA DE' NOBILI PV “MOST "2 30 
LO-3-PV-241 RIPR CANALE CONSORZIO NAVIGLIO OLONA 
LAMBRO SEVESO-OLONA 5.300 5.300. 7 90: 
OLTREPO' MAN MOTTEGGIANA MN "2 100. 
LO-3-MN-010 ——RIPR ARGINI CONSORZIO GOLENA FONTANA. 
OLTREPO' MAN RONCOFERRARO MN | 2 foci 
SERRAVALLE A PO i MN: a 
SUSTINENTE MN! 


mr —_—— — ___ —_—_——————————_——————_—_———_——_TceT eee TT A ZZZ le 
LO-3-MN-011 RIPR ARGINE E CANALI IRRIGUI CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO l 


| OLTREPO' MANTOVANO AI 
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Lombardia 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 (185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 


SINISTRA POM. VIRGILIO 


LO-3-MN-001 


SINISTRA PO M_ BORGOFORTE 


© L0-3-MN-012 


SINISTRA PO M_ VIADANA 


LO-3-MN-013 


LO-3-MN-014 


TERDOPPIO-AG CASTELLO D'AGOGNA PV 2 500 


LO-3-PV-220 


TERDOPPIO-AG ALAGNA PV 2 500 2 


| L0-3-PV-228 


SINISTRA PO M_ VIADANA 


MN : i 3 2.000 3 | 2.000 
RIFACIMENTO IDROVORA DI PIETOLE 
e 


MN, Î 


RIPR ARGINI CONSORZIO DI BONIFICA SUD OVEST MANTOVA 


MN 


RIPR ARGINE GOLENALE CONSORZIO IDRAULICO BOSCONE GARAGNA. 


MN ' 


RIPR ARGINI GOLENALI CONSORZIO DIGAGNALE VIADANA BUZZOLETTO BANZUOLO 


SINISTRA PO MANTOVANO 2.000 cs 800° 


CERETTO LOMELLINA 
CERGNAGO — O PV 
GALLIAVOLA == PV 
LOMELLO = PV 
NICORVO = PV 
SAN GIORGIO DI LOMELLIN PV 
VELEZZO LOMELLINA —— PVO 


LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MANUFATTI E SPONDE, SVASAMENTI DECESPUGLIAMENTI E SGOMBERO 
VEGETAZIONE SPONTANEA 


na 500 
DORNO PV 

GAMBOLO — — PV 

GARLASCO 
TROMELLO = — PV 


ZINASCO PV 


LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MANUFATTI E SPONDE, SVASAMENTI, DECESPUGLIAMENTI, E SGOMBERO 
VEGETAZIONE SPONTANEA 


'TERDOPPIO-AG | ZINASCO PV’ j 2 so 2 60 
—_—r_———————————Èb' ————€—___—_—_—— 


| = LO3-Pv-234 


TERDOPPIO-AG | MEZZANA RABATTONE PV: 


| LO-3-PV-238 


ITERDOPPIO-AG' ZINASCO 


| LO-3-PV-239 


CONSOLIDAMENTO SPONDALE 


,RIPR CANALI IRRIGUI CONSORZIO IRRIGUO MEZZANA RABATTONE 


PV 
(RE SINO CEDESI SRI) 
RIPR. CANALI CONSORZIO IRRIGUO BOMBARDONE. 


TERDOPPIO-AGOGNA! 1.060 ' 
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eZ NZ“ _"""r_————————_ —_—__r_—_—____—_—_—__————————  ——lnun—z—=St-\ AAA; ANA SOVERATO 


Lombardia 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 5 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
TICINO SUBLAC' ABBIATEGRASSO MI 2 50] | 2 500: 
MOTTA VISCONTI MI 
ROBECCO SUL NAVIGLIO — MI 
LO-3-MI-025 FORMAZIONE DI DIFESE SPONDALI 
TICINO SUBLAC PAVIA PV 2 150 — 2 | 1 500 
VIGEVANO PV 
L0-3-PV-235 CONSOLIDAMENTO ALVEO E SPONDE us 
TICINO SUBLACUALE 2.000 2.000 ni 
Lombardia 21.561 21.561 7.000 
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Piemonte | 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L 185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
ALTO SESIA BOCCIOLETO ve 3 300 3 | 300! 


PI-3-VC-009 SISTEM IDRAULICA RII RIALE.PALA CAMPO ALTO 


ALTO SESIA | MOLLIA Vo o 2 80 2 60 


PI-3-VC-083 ‘+ SIST SOGLIA DI FONDO NEL SESIA LOC CURGO 


ALTO SESIA +PORTULA VC 2 150 2 150 


PI-3-VC-134 (DIFESA SPONDALE TORR SESSERA LOC MASSERANGA aa 
OA | i 
ALTO SESIA = VARALLO Va 2 4900 2 112.900 
P1-3-VC-227 RISANAM SACRO MONTE A PROTEZ. ABITATO ED ALTRE FRANE 
ALTO SESIA = VARALLO Vo "2 0 2 3000 
EE IE SILE RIESI EC E DI SRI E ICI OI PZ SISI <A i vo dii a iiicneionto PAIA Ge; 
PI-3-VC-228 ‘SGOMBERO FRANE LOC CAMASCO ui i 7 
ALTO SESIA = VARALLO Vo 200 2 9 300 
—— Br3-vc-228 SGOMBERO FRANE LOC PARONE RE 
ALTO SESIA = VARALLO VC Tp; enne09, a 500 
PI-3-VC-230 SGOMBERO FRANE VIA OBERDAN ne 
ALTO SESIA AILOCHE Vo 2 200 2 200 
PI-3-VC-243 OPERE DIFESA TORR STRONA 
ALTO SESIA = ALAGNA Vo "2 s0 2 500 
——_r———_—__m É—— ___r11_1_______T_____r__— ——€_ TESS SA —_————————__-cji 
PI-3-VC-244 OPERE DIFESA CENTRI ABITATI I 
Firneeca  — RASBESENSPN VA 7a 00. ZA | 
ALTO SESIA = CARCOFORO VC 3 200 2 300 
PI-3-VC-283 SIST IDR TORR TRASINERA LOC CENTRO fl 
pei ine a i e frei AT 
ALTO SESIA — COGGIOLA VC 3 250 2 250° Ì 


RR IRE OI SEA «Put 3: 
=. tr _ >__-- e sE ztl8 (le TT 
PL3-VC-255 — |'AFFLUENTI SESSERA SISTEMAZIONI IDRAULICHE 
lie ii ae Si ei net ll Nt ii 
ALTO SESIA — ‘-Comun: Interessati I I I 3 2000 + 2 1.000| | I 
PI-3-VC-259 SIST IDRAULICHE TORRENTE SESSERA ED AFFLUENTI (CM VALLE SESSERA) | 

r 


=-—_—1i r TAI O IUENA. ì [a RE 
ALTO SESIA — ;|-ComuniInteressati I Ì 3 4 500 3 3.000| | ; 
SITE NR TZ tI 


PI-3-VC-250 1ISIST IDRAULICHE TORRENTE SESIA ED AFFLUENTI (C M VAL SESIA) 
eee e e e ee IRSA AO (RARI i iN li eg 
ALTO SESIA — :CRAVAGLIANA : VC} 3 200 2 | 200: 


co ELIO i ct, = _ T—r—rr—_ or rr. r .rT__t ii cla 
PIIVO-268 [SFTENAZIDIE IDRAULICA RIO LANDWASSER LOC GULA Ì 

——_——_——'—»»-Ò..Viilkti[iÈÈÈiTQfJ.( bio” 

_——————__-, ———t-+ 6 rin ieeina 

ALTO SESIA PORTULA + VC 3 1) 3 | 0 o —- 

IRREALE I REATI PI ene _[— — ____———— 
PI-3-VC-273 |, SIST IDRAULICA RIO SCARPIA 


— 140 — 
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Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 L.22/95 L_ 185/92 
BC CL Imp CL imp CL Imp 

ALTO SESIA PORTULA VC "3 d 73 | 0 

PI-3-VC-274 SIST IDRAULICA RIO SCOLDO LOCALITA SCOLDO ca 
ALTO SESIA = POSTUA VC 3 “9° 3 | 0 

PI-3-VC-275 SIST IDRAULICA TORRENTE STRONA 
ALTO SESIA PRAY VC 2 500 2 400 

PI3-VC-276 FRANALOG SOLESIO TA = 
ALTO SESIA PRAY Vo "2 10 2 100 
sf PI-3-VC-277 SISTEMAZIONE RII NELL ABITATO si 
ALTO SESIA RIMA SAN GIUSEPPE VC 2 o 2 970. 
© PI-3-V0-279 SIST IDRAULICA RIO GREGA E MEDESIMO RIO IN LOCALITA SAUSE TORI sa 
ALTO SESIA RIMA SAN GIUSEPPE VC ge 8 ag o ci 
REN Ri viziata adito per) 

PI-3-VC-280 SIST IDRAULICA TORRENTE SERMENZA [an 
ALTO SESIA RIMASCO VE queen. est) 

PI-3-VC-281 SIST IDRAULICA TORR EGUA = 
ALTO SESIA RIVA VALDOBBIA VC 2 200 2 200 

PI3-VC-284 COMPLETAMENTO DIFESE BALMA-GABBIO È e 
ALTO SESIA VALDUGGIA VC 2 250 2 450 
PI3-VC-287 SISTEMAZ. FRANA COLMA 

ALTO SESIA CRAVAGLIANA VC 2 90 

PI-3-VC-295N- DIFESA IDRAULICA LOC VALBELLA INF 
ALTO SESIA COGGIOLA VC | 2 | 150‘ 
——s———_É_————_——_—_—P—_—P__PP———— Tr, E NA —r———____—_—_——_É_—_n 

PI-3-VEZOSN- — [CONSOLIDAMENTO FRANA SU S C_NOVEIS ; 
SS 0 — __o_tmm6Ty 9_ —_'c’_9r1afi 
nea naia, Biase, nn fa i CEI VORREI! ARI | 
ALTO SESIA [IRIMASCO VC! 2 3001 ©» H | 


PI-3-VC-308N- RECARE ACQUE FRAZ MUNCA E SC DI ACCESSO ì 
| ee ei cerco — a cr e’ eeoo==-gi 


ec aan amerà n o "dé. 1 
ALTO SESIA ,CAPRILE Veli i | a 130] 


PI-3-VC-221N- {OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M SESSERA) H 
pre ei 


faire rapinare. Lt CATO A e rr 

ALTO SESIA CRAVAGLIANA VE. 2 T 2001! Î 
\ ceti ee eta, dti MERE OR cen 

PI3-VC-328 1ISISTEMAZ FRAZ BRUGAROLO = 

sor rr i e una SASA ARTO 
ALTO SESIA POSTUA VC 2 100 { 
cori er cessa narnti 

PI-3-VC-329 "CADUTA MASSI FRAZ RONCOLE TTT ; 


scia 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte | 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L_ 185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
ALTO SESIA = QUARONA VC: i 2 ] 250] Zoe 
PI-3-VC-330 SISTEMAZ. FRANE 
ALTO SESIA “16.170. 


’ 22.830! | 1301! 
_——____— ' TTT e tte 


—12- 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
rr ogrGGpgggg1 ‘9 cc...‘ scie. t0. ls nnt 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL mp 
ALTO TANARO SALE DELLE LANGHE CN 2 0 
Pi-3-CN-701C- "INDAG E MONIT LOC RII PRILETTO È VILLARETTI 
ALTO TANARO -Comuni Interessati - Ente Par AT 2 214 
SETE SO RIP RIE I E SI SEI PRA REI I RIE salina 
PI-3-AT-408N- + RIPARAZIONE VIABILITA’ E SIST IDRAULICHE 
ALTO TANARO C.M ALTA VAL TANARO (BO: CN 3 o 30 CH 
PI-3-CN-106 DIFESE SPONDALI FIUME TANARO 
ALTO TANARO CAPRAUNA CN 3 850 2 90000 
PI-3-CN-118 DIFESA E CONSOLID ABITATI 
ALTO TANARO CAPRAUNA CN 3 80 2 | 500 
PI-3-CN-120 SISTEM IDRAULICA RIi E ar vena 
ALTO TANARO CASTELLINO TANARO CN 3 ‘350 2 350 
Pi-3-CN-144 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE 


ALTO TANARO CEVA CN 3 3000 2 3 500 


PI-3-CN-166 DIFESA E CONSOLID ABITATI 


ALTO TANARO CISSONE == ON “2 5802 525 

" PL3-CN-182 DIFESA E CONSOLID ABITATI 

ALTO TANARO CISSONE CN “2 2 72 Ma IT 
"—  BI:3-CN185 INDAGINI E MONITOR FRANA LOC PIANEZZO 
ALTO TANARO DOGLIANI === GN “2 106 2 106 
© PI-3-CN-223 ——INDAG MONIT FRANE IN LOC PIANEZZO-COSTA BELLA * = — 
ALTO TANARO (FRABOSA SOPRANA — CN “307 3140 2 (3140: i 
 BISCN-234 © DIFESA E CONSOLIDASITATI (/ ;/;- TT 
nh 
ALTO TANARO IGLIANO =— CN 27 280 3] 280 


PI-3-CN-279 i ISISTEM IDRAULICA RII 


== rc re === it CEI —_ 
ALTO TANARO IGLIANO CN 2 19, 2 ,25 toi Ì 
PI3-CN-281 © ‘INDAGINI E MONITORAGGIO FRANA LOC VILLA 
ALTO TANARO 'LESEGNO CN 2 2500 2 | 2.500 ! 
l—r_—Z2Z_—_—_r_r_r—.—.Fr——————<$T<n=A«=Avs==«AoA=® =... ——___r———€66& CREPES 2100 ARE SEE DI TTI) 
PI-3-CN-293 DIFESA E CONSOLID ABITATI 
/ i È n’ 
ALTO TANARO LESEGNO CN 2 200 2 400 DO 7° . 
e Ae]e],]e iii di (33 
rota _lr1,T i ctr t1- riot cufs ta 
PI-3-CN-297 SISTEM IDRAULICA RII : A 


"lag 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
Piemonte 
intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL Imp CL imp CL imp 

ALTO TANARO  LISIO CN 3° 3202 720 

P1-3-CN-311 SISTEM IDRAULICA RI 
ALTO TANARO MAGLIANO ALPI CN 2 600 2 600 

PI-3-CN-320 OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO ABITATI 
ALTO TANARO  MOMBASIGLIO CN 3 1 000 2 710 

PI-3-CN-342 SISTEM IDRAULICA RII 
ALTO TANARO MONASTERO DI VASCO CN "2 20 2 200 

PI.3-CN-345 SISTEMAZIONI IDRAULICHE a Dia 
ALTO TANARO MONCHIERO CN “2 1089 211083 
© BI-S-CN-353 DIFESA E CONSOLIDAM ABITATI E SISTEM IDRAUL lei so 
ALTO TANARO MONTALDO DI MONDOVI' CN 200 318 2 | 315 

PI-3-CN-379 SISTEMAZIONE IDRAULICA RII TRASI STA 
ALTO TANARO MONTEZEMOLO CN “2 550 2 5500 7 

PI-3-CN-388 DIFESA E CONSOLID ABITATI “ai 
ALTO TANARO MURAZZANO CN 2 ‘7 2 | 560 

P1-3-CN-398 DIFESA E CONSOLIO ABITATI È 
ALTO TANARO MURAZZANO CN 2 45 2 | 81 

PI-3-CN-401 INDAGINI E MONITORAGGI CAPOLUOGO csi 

PR PANADSIA | 7 7a Ta Teen 
ALTO TANARO NIELLA TANARO CN 2 270 2 650 

PI-3-CN-421 DIFESA E CONSOLIO ABITATI 
ALTO TANARO ORMEA CN “— 3° 360 2 ]3.600 
1 PI3CN-435 — DIFESE E CONSOLID ABITATI 
ALTO TANARO ' PAMPARATO i CN 2 1071 2 1071 

(O O (TE GIVEN SEIN 

PI-3-CN-444 SISTEM IDRAULICA Ril E CONSOLIDAM ABITATO 
ALTO TANARO PAROLDO i CN i 20, 150 2 | 2.150 I 
1 PIS-CN-446 © [DIFESE E CONSOLIO ABITATI o, 
‘ALTO TANARO PAROLDO CN 2 0. 2 210 
s Pi-3-CN-448 SISTEM IDRAULICA RII l Pre 
ALTO TANARO  PRIERO CN 27 no 2 1) > 


PI-3-CN-478 SISTEM IDROGEOLOGICHE 
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Piemonte 

Intervento Aggiomamento 

PS 45 L22195 (185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
ALTO TANARO PRIERO CN 2 275 2 | 0 | | 
e —_—_ —_— — _ _—__—r—r—————mrmr_—Èm_my 
PI-3-CN-479 SISTEM IDROGEOLOGICHE 
ALTO TANARO . PRIERO CN: 2 345 
le i e lena Loose 


PI-3-CN-479N* SISTEM IDROGEOLOGICHE 


ALTO TANARO .{PRIOLA CN 3 400” 2 400 
PI-3-CN-493 SISTEMAZIONE IDRAULICA RII 
ALTO TANARO ROASCIO CN 2 300 2 30000 
P4-3-CN-506 DIFESA E CONSOLID ABITATI 
ALTO TANARO — ROCCA CIGLIE' CN 2 13.2 13 
PI-3-CN-515 INDAG E MONITOR FRANA LOC CROTTE 
ALTO TANARO ROCCA DE' BALDI CN “240 2 410 
PI-3-CN-520 DIFESA ABITATI e 
ALTO TANARO ROCCAFORTE MONDOVI CN "2 so = 2 1 90 
P1-3-CN-524 SISTEM IDRAULICA RII o 
ALTO TANARO SALE DELLE LANGHE CN 2 40 72 400 
SORA A SENT enna DE 
PI-3-CN-541 SISTEM IDRAULICA RII 
ALTO TANARO SALE SAN GIOVANNI CN 3 ino 2 | 1.830 na 
PI-3-CN-544 Ù (DIFESA E CONSOLID ABITATI 
ALTO TANARO SAN MICHELE MONDOWI' ——CN 2 SEL 2 | 1.735 
PI-3-CN-561 PIFESA CONSOLID ABITATI 


ALTO TANARO SAN MICHELE MONDOVI' CN 2 595 2 595 
l——————————————_—m@6€b —______— __——_—_—_—_—_k ———_—_—_—_—— 
| = PI3-CN-565 Î SISTEM IDRAULICA RII 

'ALTO TANARO ||SCAGNELLO i CN 2 o 2 0 | 
L__—______________ —_——_—_—€<&6 _—_———+ ++_+_ @€éw 
i PIS-CN-578 | {iNDAGMONIT FRANE IN LOC VARIE 


ALTO TANARO ISCAGNELLO i CN 2: 625 2 62500 aa 
E i ii , 

| PI-3-CN-578 } SISTEMAZIONE IDRAULICA RI 

ear 


ALTO TANARO }[SOMANO CN. 2, 165. 2 178 


PI-3-CN-592 Î INDAG E MONITOR FRANE LOC BOGLIETTO E PEDROTTI ST 
ALTO TANARO [TORRE MONDOVI' CN 2 250! 2 250 ! 
TI ann toni 


' PI-3-CN-606 DIFESA E CONSOLID ABITATI = 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte' 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L-22/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
ALTO TANARO TORRESINA CN 2 45 2 45 
PFP-3-CN-611 INDAG MONITORAGGI FRANA PRESSO CIMITERO 
ALTO TANARO |VICOFORTE CN 2 8 2 | 185 
———  —————___m _——_————__€.=k———a————t_m_____—_———@ e O SUA _—— —————tÈm———t——@ 
PI-3-CN-635  * SISTEMAZIONE IDRAULICA RII ca 
ALTO TANARO VILLANOVA MONDOVI' CN 3 160 2 160 
PI-3-CN-637 CONSOLIDAMENTI ABITATI usa 
ALTO TANARO VIOLA CN 3 1190 2 | 1191 ai 
Pi-3-CN-639 CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E 
ALTO TANARO DOGLIANI CONO Ts “0 2 450 sai 
PI-3-CN-643 SISTEMAZIONE RII VARI e di ad 
ALTO TANARO MARSAGLIA CN “20020 RE 200 
— BL3-CN648 CONSOLIDAMENTO ABITATO gr A i 
ALTO TANARO MONDOVI CN “2 802 795 
PI-3-CN-649 SITEMAZIONE RII 
ALTO TANARO MONTEZEMOLO CN 20 120. 2 120 Ò 
PE DAI PARATA SA ARIE AE VERSI ulti 
PI-3-CN-651 SISTEMAZIONE IDRAULICA RII È 
ALTO TANARO ORMEA CN 2 300 2 300 7 
PI-3-CN-653 ,SITEMAZIONE RU 
ALTO TANARO  PIOZZO CN 2 4300 2 | 300 
Pi-3-CN-654 SISTEMAZIONE IDRAULICA RII 
ALTO TANARO  PIOZZO CN 2 22: 2 422 
e RR i AA, 
i PI-3-CN-655 ||CONSOLIDAMENTO ABITATI 
Lott@P————2pP._P ESTESE A ie coat cloro. si 
e sita. RENO) ATENEA 
ALTO TANARO |PRIERO CN; 2 170! 2 | 220: i 
ii i e i e e nie re a di i lena a 


{T Pk3-CN-656 | Fssremazione IDRAULICA RIT 
(i i 

ALTO TANARO [Comun interessati ie 3 20000: . 3 10.000] 

ini ea iii, Ji raid 


t 


I PI-3-CN-662 | ‘OPERE IDRAULICHE FIUME TANARO ED AFFLUENTI (C M VAL TANARO) 


——_—__—___m BEER 
ALTO TANARO iFComuni Interessati Sia 3: 10000 ‘* 3 5.000 | I 
«= ————rr e: LTL INI _—._r_r————————È> —__—m——m—mmm____—_—___Ém 
PI-3-CN-663 [OPERE IDRAULICHE TOR CORSAGLIA ED AFFLUENTI (C M VALLI MONREGALESI) } 
t Ù 
ALTO TANARO . SALE DELLE LANGHE CN 2 180 2 480 È Re, 
I E E A _____——€6—È = 7 A 
PI-3-CN-565 DIFESA CONSOLID ABITATI = e: 


13 


t 


\ 


— 146 — 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 22/95 L.185/92 
BC CL imp CL Imp CL imp 
ALTO TANARO -Comun interessati E 3 6000 3 ]3.000 
PI-3-CN-667 OPERE IDRAULICHE TOR MONGIA ED AFFLUENTI (CM VAL TANARO) a cu 
ALTO TANARO -Comuni Interessati a 3 4000 3 | 2.000 x 


PI-3-CN-668 OPERE IDRAULICHE TOR CEVETTA ED AFFLUENTI (C M VAL TANARO) 


ALTO TANARO  -Comuni Interessati a 3 3000 3 ]2.000 


PI-3-CN-669 OPERE IDRAULICHE TOR CASOTTO ED AFFLUENTI (C M VALLI MONREGALESI) 7 


ALTO TANARO -Comuniinteressai —— “307 300 3 72.000 
n ca = 
ALTO TANARO  -Comuni Interessa “3° 1000 3 [1 000 
Cad aan 
ALTO TANARO -Comuni interessati “307 2000 30 |100 


PI-3-CN-672 OPERE IDRAULICHE TOR MONDALAVIA ED AFFLUENTI (C M VALLE GESSO) 


ALTO TANARO -Comun: interessati 3 1000 3 1000 


PI-3-CN-673 OPERE IDRAULICHE AFFLUENTI TOR PENNAVAIRA {CM VAL TANARO) 


ALTO TANARO COMUNI VARI CN 3 3000 Ko) 2.000 
PI-3-CN-677 OPERE IDRAULICHE TOR TINELLA ED AFFLUENTI 
ALTO TANARO -Comuni Interessati 3 4000 3 2.000 
PI-3-CN-678 OPERE IDRAULICHE TOR REA ED AFFLUENTI (CM ALTA LANGA) 
ALTO TANARO COMUNI VARI CN 3 5000 3 | 4000 
PI-3-CN-679 OPERE IDRAULICHE TOR CHERASCO ED AFFLUENTI 
ALTO TANARO COMUNI VARI CN 3 6000; 3 3.000 ; 
PI-3-CN-680 OPERE IDRAULICHE TOR TALLORIA ED AFFLUENTI | 
E aa INIT VOTI ONT IZ IVA PENE ap I AE En Ig" dara ng Stage i È ital ae ro i Ara ap ET LORO E AVAL cada ae | 
ALTO TANARO BELVEDERE LANGHE CN | 2 13! 2 13 ' 
PI3-CN-689 MONITORAGGIO FRANA LOC CASANUOVA | 
ALTO TANARO CEVA CN, 2! 731 2 73 | | 
PI-3-CN-592 INDAGINI E MONITORAGGI COSTA CANILE } 
ALTO TANARO  RODDINO CN , 2 921 2 92 7 i 
[AES PI PASTOR IPO CAEN SI | 
PI3-CN-696 INDAGINI E MONITORAGGI LOC C NOE 
prin 
n e eee e e e” —————— fd en 
ALTO TANARO BRIAGLIA CN 2 40 4 


critici 
PIICN-707N- CONSOLIDAMENTO ABITATI 


“= 


ALTO TANARO 


PI-I-CN-747N- 


ALTO TANARO 


PII-CN-718N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-719N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-720N- TORR MONGIA ED AFFLUENTI { C M ALTA VAL TANARO MONGIA E CEVETTA) 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-721N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-722N- 
I 


ALTO TANARO 


PI-I-CN-723N- 


ALTO. TANARO | 


4 PI-3-CN-724N- | 
I 


ALTO.TANARO | 


ALTO TANARO it 


PI-3-CN-728N- 


‘ALTO TANARO 


—_—__ ——— 
Pi-3-CN-729N- I 


ALFO TANARO | 


PI3-CN-730N- 
__——————————y 


SISTEMAZIONE RI 


«Comuni interessati 


3 |p4000 


FIUME TANARÒ DI COMP REGIONALE ED AFFLUENTI ( CM ALTA VAL TANARO MONGIA E CEVETTA) 


-Comuni Interessati 


TORRENTE CEVETTA ED AFFLUENTI (CM ALTA VAL TANARO MONGIA E CEVETTA) 


-Comuni Interessati 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 {_ 185592 
BC CL Imp (0; Imp CL Imp 
ALTO TANARO BRIGA ALTA CN 2 50 
PI-3-CN-708N- SISTEMAZIONE IDRAULICA 
ALTO TANARO -Comuni Interessati 2 150 
PI-3-CN-706N- —— DIFESE SPONDALI (C M ALTA VAL TANARO) 
ALTO TANARO FARIGLIANO CN 2 700 
P1-3-CN-713N- CONSOLIDAMENTO ABITATO 
SOMANO CN 2 | 250 


= E 


-Comuni interessati 


3 | 1.000 


TORR PENNAVAIRA ED AFFLUENTI { C M ALTA VAL TANARO, MONGIA E CEVETTA) 


‘Comuni interessati 


i ——————————++ Di 


»TORRENTE CORSAGLIA ED AFFLUENTI {C M VALLI MONREGALESI) 


'-Comun! Interessati 


TORR CASOTTO ED AFFLUENTI (C M VALLI MONREGALESI) 


Ccomuni interessati 
bili licia 


[TORR ELLERO ED AFFLUENTI (C M VALLI MONREGALESI) 


-Comuni Interessati 


Comun interessati =— io a 


‘ 3 [12 000, 
{ PRICN:727N- ] PI3-CN-727N- — }ITORR BELBO ED AFFLUENTI ( C M ALTA LANGA) 


TORRENTE REA ED AFFLUENTI { CM ALTA LANGA) 


comuni interessati 


dii iii i iii E iii iii 
TORRENTE PESIO ED AFFLUENTI ( C M -VALLI GESSO, VERMENAGNA, PESIO) c-S000 | i 


Comun: interessati 
RSS TT ISEE 


3 Ì 2.400 


| FORRENTE MONDALAVIA ED AFFLUENTI ( © M VALLI GESSO, VERMENAGNA, PESIO) 
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Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 5 1185/92 
BC CL: Imp CL imp CL Imp 
ALTO TANARO GARESSIO CN: 3 T 1.000: I 
“ BI3-CN-740N- — SISTEMAZIONE RII 
ALTO TANARO  LISIO CNY ° 2 200 
PI-3-CN-741N- "OPERE IDRAULICHE 
ALTO TANARO , MOMBARCARO CN 2 75 
PI-3-CN-742N- SISTEMAZIONE RII 
ALTO TANARO MOMBARCARO CN sa __ 2 50 
PI-3-CN-743N- CONSOLIDAMENTO ABITATO 
ALTO TANARO . DOGLIANI CN ar | 2100 
PI-3-CN-746N- CONSOLIDAMENTO LOC PIANEZZO 


ALTO TANARO CISSONE CN 2 900. 


PI-3-CN-747N- CONSOLIDAM FRANE VARIE ED IN LOC PIANEZZO L 


ALTO TANARO NIELLA BELBO CN "2 | 73 


PI-3-CN-748N- —— INDAG E MONIT LOC BANDITO GIANI 

ALTO TANARO NIELLA BELBO CN 2 59 
PI-3-CN-749N- INDAGINI E MONIT IN LOC MARAZZETTI - AMABILE 

ALTO TANARO NUCETTO CN 2 300 


VODA 


PI-3-CN-7S0N- CONSOLIDAMENTO LOC VILLA 


ALTO TANARO  MARSAGLIA CN 2 400 
—————— Pr ..1_r——_—m__———m—_1_——n ir 
PI-3-CN-751N- CONSOLID FRANE VARIE 
ALTO TANARO ' PRIOLA , CN, Ì 2 | 300 : 
Î cc ioni ti Cito a TETRA, 
| PIS-CN:752N- [CONSOLIDAMENTO FRANE VARIE 
E S| 
ALTO TANARO [SSSSNEH O CN! ' 2 1.150 | i 


PI-3-CN-753N- | ICONSOLID LOC. RUATTA 
n n RICE ESILE . lismesIE II gn 
ALTO TANARO [SOMANO CN | ! i 2 5.000: : | 

| reni nta ———_-_ 
| PII-CN-754N- | ICONSOLID. FRANE VARIE E CONCENTRICO 


‘ALTO TANARO |[RODDINO CN] l 2 750, 

l_—__———_——— — ty E _——— — 

{ PESCN756N- 1 CONSOLIDAMENTO CONCENTRICO ;$5/ 

SSR e | 

ALTO TANARO i MURAZZANO CN ! | 2. EST 
ii ele e a re nes: coellen 4 

"7 Pl-3-CN-811N- —, (OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) lo Vi è 


= 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte | 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L 185192 
BC CL imp CL Imp CL Imp 


alto TANARO ds NO TOTI 


P1-3-CN-812N- OPERE ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


ALTO TANARO «ALTO CN | i ’ I 

e —_ Ne ì)] N] e 
PI-3-CN-814N- — OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 

ALTO TANARO BAGNASCO CN 2, 824 


P1-3-CN-81SN- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE {C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


ALTO TANARO  BATTIFOLLO — CN A so IT 


PI-3-CN-816N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE {C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


ALTO TANARO BRIGA ALTA CN n pese | —— 7377 oso 


PI-3-CN-817N- QPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE {C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


ALTO TANARO ROCCAFORTE MONDOVI' CN Ò esta 2 838 
IN SI, Lea. | [PERSE] 


PI-3-CN-818N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLI MONREGALESI) 


ALTO TANARO CAPRAUNA CN rs | 2 — 596 


PI-3-CN-819N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE \C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


ALTO TANARO VICOFORTE CN | 2 501.275 


PI-3-CN-819N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLI MONREGALESI) 


ALTO TANARO GARESSIO CN | 3 5145 


PI-3-CN-820N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


ALTO TANARO , VILLANOVA MONDOVI' CN | 3 1012 


iu a — 


PI-3-CN-820N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLI MONREGALESI) 


ALTO TANARO , NUCETTO CN: | 2.1 540, 
ire iti A ENER e ta; 


PI-S-CN-821N- |; {OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


ALTO TANARO , FRABOSA SOPRANA CN | | (og So 


i PI3-CN-921N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE {C M VALLI MONREGALESI) 


I | nitro 


ALTO TANARO ; ORMEA + CN | 

LR e tl si AI SI IRE, 

I PI-3-CN-822N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 

ALTO TANARO ‘LISIO CN 37] 1478 
PI-3-CN-822N- Ì [OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 

ALTO TANARO PERLO CN ] RE e 

—_—T;tt Lu &#—_@-@@-_@——11m —r————_—————— 
PI3-CN-823N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) _ - 3 
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16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 64 


Piemonte 


BC 


ALTO TANARO MOMBASIGLIO 


PI-3-CN-823N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-824N+ 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-824N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-82SN- 


ALTO TANARO 


PII-CN-82SN- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-825N- 


ALTO TANARO 


"— PI3-CN-826N- 


ALTO TANARO 


PI3-CN-827N- 


PII-CN-827N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-828N- 


ALTO TANARO TORRE MONDOV! 


PII-CN-829N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-830N- 


ALTO TANARO ' MOMBARCARO 


PI-3-CN-B3SN- 


ALTO TANARO 


PII-CN-S36N- 


ALTO TANARO SALE DELLE LANGHE 


PI-3-CN-840N- 


ee 


ALTO TANARO 


Intervento 


. CN 


' 


Aggiomamento 
122/95 


(e) 
pa) 


Imp 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


PRIERO 


CN; 


MONASTEROLO CASOTTO | CN° 


PRIOLA 


MONTALDO DI MONDOVI' 


PAMPARATO 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLI MONREGALESI) 


ROASCIO 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


SALE SAN GIOVANNI 


SCAGNELLO 


CN 


CN 


CN 


CN 


CN 


CN 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLI MONREGALESI) 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLI MONREGALESI) 


| 


HM 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


la 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


” 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


SAN MICHELE MONDOVI' 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLI MONREGALESI) 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


PAROLDO 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


QPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


CN: 


*CON°' 


CN: 


VIOLA 


(‘OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C.M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


Pen: 


| CN] 


i CN 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLI MONREGALESI) 


RA 


n 


—_______—_——_T——<<- 


——_ —___ T_- 


| 


1185/92 

CL Imp 
2 996 
— 2 520 
“2 188 
37 i6i4 
20 333 
2 66 
tao 
E) 
E) 
2 437 
2 445 
“31 2500251 
n man”. 
2 = 
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16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L185/92 
BC CL Imp CL Imp CL imp 
ALTO TANARO CASTELLINO TANARO CN I 2 537 
ili enne LTIlI1te 


PI-3-CN-845N- 


ALTO TANARO 


"— PI3-CN-846N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-847N- 


ALTO TANARO 


PI-3>-CN-848N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-850N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-851N- 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-855 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-860 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-862 


ALTO TANARO 


Pi-3-CN-863 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-866 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-867 


ALTO TANARO 


PL-3-CN-868 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-869 


ALTO TANARO 


PI-3-CN-870 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


1131 


IGLIANO CN 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


MARSAGLIA CN 794 
OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) = 
TORRESINA CN i | 2° 14329 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


DOGLIANI 


CONSOLID LOC CASTELLO 


SAN MICHELE MONDOVI' 


CONSOLIDAMENTO LOC ROCCHINI 


BAGNASCO CN PA 2 100 

FRANE ra 

CEVA CN 2 82 

MONITORAGGIO LOC SANTO SPIRITO - = — 

GARESSIO CN ERA GRLI 2 50 
FRANE VARIE 

IGLIANO CN a 2 500 


FRANA LOC BRICCO ED ALTRE 


MARSAGLIA CN, i _2 | 500 

FRANA GASTALDI E PARETA 

MONDOVI” , CN e 286 E: 

DIFESE SPONDALI TORR ELLERO 

MONDOVI' CN] | 2 80] TTI 

FRANA FRAZ. PIAZZA { 

MONFORTE D'ALBA CN; a es 901 | i 

MONITORAGGI I 

MONFORTE D'ALBA i CN in si Ii 


FRANA LOC SALICETO po 
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Serie generale - n. 64 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
tr II I n n 


Piemonte 3 
Intervento Aggiornamento 
PS 48 122/95 L 185/92 
BC CL Imp CL imp CL imp 

ALTO TANARO NIELLA BELBO CON 2 | 500 I Ì 

PI-3-CN-872 FRANA BANDITO ; 
ALTO TANARO NIELLA TANARO CN 2 | 100 i 
—— PK3:CN-873 SISTEMAZIONE RII 
ALTO TANARO ORMEA CN 2 | 500 

PI-3-CN474 DIFESE SPONDALI 
ALTO TANARO ROCCA CIGLIE' CN 2 | 150 

PI-3-CN-875 FRANA CROTTE 
ALTO TANARO TORRESINA CN de "2 | 200 

P1-3-CN-879 FRANA ABITATO CIMITERO 

ALTO TANARO 102.995 167.734” 39.046 
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16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 122/95 1185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 

BASSA DORA B BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 76 2 76 

PI-3-T0-060 ,ATTRAV S P_DI ANDRATE RIO MULINI 
BASSA DORA 8! BORGOFRANCO DIVREA TO 2 100 2 | 0 

PI-3-T0-061 ATTRAV SUL CANALE SCOLMATORE 
BASSA DORA B' BORGOFRANCO DIVREA TO 2 117 2 117 
inn "reeisiii vimini Sinn 

PI-3-T0-062 BIOINGEGNERIA 
BASSA DORA B BORGOFRANCO DIVREA TO 2 610 2 610 

PI-3-T0-065 CONSOLID RIO LORIALE 
BASSA DORA B BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 300 2 300 

P5-3-T0-066 DIF SPONDA DX BORG PARATORE 
BASSA DORA B BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 “50 2 50 

Pi-3-70-067 DIS GRIGLIE nes: . j 
BASSA DORA B BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 0 2 | du 

PI-3-T0-069 FORMAZIONE CANALE SCOLMATORE 
BASSA DORA B BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 64 2 564 

Pi-3-T0-072 STABILIZ. E REGIM ACQUE RIO MULINI casi 
BASSA DORA B BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 10° 2 | 100 Ain 

Pi-3-T0-073 TAGLIO ALBERI LUNGO RIO LORIALE 

I 

BASSA DORA B BROSSO TO 3 1938 2 938 
iz lince, liti ini iii iimniciciiic 

PI-3-T0-086 FRANA CHIESA E CIMITERO BO0R RONCHI L. 
BASSA DORA B |{BUROLO TO 2, 186 2 156 
Siri princi Vi i ille 

PI-3-T0-091 I ICOMPL.CONSOLID FRANA (BICINGEGNERIA) 
l————————_—_———————_— 
IBASSA DORA B IBUROLO "TO, 21 12 2 121 
———_—_—_._—_—__———@€& lie e 


Er Rm II——— EEE PPP P_P_’9r.rr@eeerssstgEIÉÌ 
I PI-3-TO-092 ESS FRANA A MONTE ABITATO 


‘BASSA DORA B [BUROLO | TO | 
x 


PI-3-T0-093 ICONSOLID FRANA ABITATO VIA CHIAVERANO 


BASSA DORA B|QUINCINETTO TO: 
PI-3-T0-1000N- 


1'CONSOLIDAMENTO LE CAVANNE 


BASSA DORA B STRAMBINO TO 
di cut1Te il. 


PII-TO-1005N- 


— 164 — 


1,S P_N 56 STRAMBINO - INTERVENTO DI COSTRUZ. OPERE DI SOSTEGNO SU RIO RUGLIO 


2 130: 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 1.22/95 L18592 
BC (0% Imp CL imp CL Imp 
BASSA DORA B 'ALICE SUPERIORE TO 


' 
i 
(1) 
(e-] 

î 


PI-3-TO-1042N- $ P_N 64 VALCHIUSELLA - RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO IN CLS E PIETRA KM 1+800 


BASSA DORA B BORGOFRANGO D'IVREA TO. 2 250 


PI-3-T0-1044N- i SP N 73 SERRA - RICOSTR MURI ALA E SIST PONTICELLO SUL RIO LO RIALE KM 1+750,2+350 E RICOSTR MURO 
CONTRORIVA KM 4+200 


BASSA DORA B ANDRATE TO 2 120 


PI-3-TO-1045N- S P_N 73 SERRA - RINFORZO SCARPATA A VALLE CON TERRA RINF KM 12+750 


BASSA DORA B ANDRATE TO 2 200 


PI-3-T0-1046N- — "SP N 221 ANDRATE - RIF PONTICELLO KM 0+500 E RICOSTR SCARPATA KM 0+300 


BASSA DORA B_ PEROSA CANAVESE TO 2 120 


PI-3-T0-1047N- SP N 63 COLLERETTO - COSTR OPERE DI SOSTEGNO E DIFESA SPONDALE PONTICELLO SUL RIO QUASSE 


BASSA DORA B LESSOLO TO 2 250 


" Pi-a.TO-1048N- — SP N 68 ALICE - RICOSTR MURI DI SOSTEGNO E BARRIERE KM 1+900 2+600 2+650 


BASSA DORA B CHIAVERANO TO 2 120 
PI-3-TO-1049N- S P_N 74 CHIAVERANO - RIFACIMENTO ATTRAVERS KM 7+200 E RICOSTRUZ. MURO DI CONTRORIVA IN LOC BIENCA KM 
6+350 


BASSA DORA B COLLERETTO GIACOSA TO 2 500 


PI-3-T0-1050N- SP N 222 CASTELLAMONTE - COSTR MURI DI SOSTEGNO IN CORRISPONDENZA ZONE FRANOSE-LATO VALLE CORPO 
STRADALE 


BASSA DORA B SETTIMO VITTONE TO 2 250 


PI-3-TO-1052N- S P_N 72 NOMAGLIO - SISTEMAZ. STRADA KM 3+700 E RICOSTR PONTICELLO KM 4+690 


BASSA DORA B COLLERETTO GIACOSA TO 2 800 


"7 PI-3-TO-1056N- $ P_N 63 COLLERETTO GIACOSA - RICOSTRUZ. CORPO STRADALE PONTE SUL CHIUSELLA PEROSA 


BASSA DORA B . PAVONE CANAVESE TO 2 1.000, I 


PI-3-TO-1057N- 


i S P_N 77 PAVONE - RICOSTRUZ E SISTEM CORPO STRADALE TRATTO PONTE SUL CHIUSELLA PAVONE 


BASSA DORA B|-Comuni interessati TO ' 


| 


TTT Scr rr i gt ili et ER 
IT PI3-T0-J0SIN- — ISP N 64 VALCHIUSELLA - GABBIONATE SOSTEGNO KM 16+800 E 13+350 | 
I LIA io ur r iena 


BASSA DORA B _MEUGLIANO TO! 
A 


PI-3-TO-1104N- —, OPERE ESTENSIVE ED INTENSIVE {(C M VALCHIUSELLA) 


ul 


—__ ———_—__————_———————_——m__m__—_—————@ 
BASSA DORA B|VICO CANAVESE TO 
(oe etti iano 


PI-3-T0-1105N- «OPERE ESTENSIVE ED INTENSIVE (C M VALCHIUSELLA) 


| 


BASSA DORA B. ISSIGLIO 


LU 


PI-3-TO-1106N- SISTEMAZIONE IDRAULICA {CM VALCHIUSELLA) 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L_ 185/92 

BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BASSA DORA B RUEGLIO TO 2 25 

PI-3-TO-1107N- OPERE ESTENSIVE (GC M VALCHIUSELLA) 
BASSA DORA 8 + TRAUSELLA TO s 2 80 

PII-TO-1108N- — (OPERE ESTENSIVE (C M VALCHIUSELLA) 
BASSA DORA 8 .TRAVERSELLA TO | va 130 


PI-3-TO-1109N- OPERE ESTENSIVE (C M VALCHIUSELLA) 


BASSA DORA B QUINCINETTO TO “2 7 32 


PI-3-TO-1110N- SISTEMAZIONE IDRAULICA ED OPERE ESTENSIVE (C M_DORA BALTEA CANAVESANA} 


BASSA DORA 8 ANDRATE TO as È E 2 


80 

BASSA DORA B CAREMA TO Cr e a) 
— PI3-TO-1112N- — OPERE ESTENSIVE (C M_DORA BALTEA CANAVESANA) = 

BASSA DORA B NOMAGLIO TO Cs 3 5 


PI-3-T0-1113N- OPERE ESTENSIVE (C M DORA BALTEA CANAVESANA) 


BASSA DORA B QUASSOLO TO | gi 25 


PI-3-T0-1114N- OPERE ESTENSIVE (C M DORA BALTEA CANAVESANA) 


BASSA DORA B. VICO CANAVESE TO 2 100 


PI-3-T0-1115N-< CANALE SCOLMATORE A MONTE ABITATO 


BASSA DORA B'VICO CANAVESE TO 2 208 
e ene cito, re 


PII-TO-1116N-c FORMAZ. FOSSO RACCOLTA ACQUE METEORICHE SC DELLE CAVE A DIF CAPOLUOGO 


BASSA DORA B| VICO CANAVESE TO 2 230 


PI-3-TO-1117N-c , OPERE DI SISTEM A DIFESA ABITATO DI DRUSACCO IN LOC ORCHERE 
I Lc iii irrinicrnn 


BASSA DORA B|VICO CANAVESE TO 2 650 
i siii o Lc, Pe A 


PI3-T0-1118N-c— ;REGIM ACQUE SU VERS A MONTE ABITATO - COMPLETAMENTO 


BASSA DORA B A NDRATE TO 2 78 


PI-3-T0-1119 1 CONSOL!ID MOVIM FRANOSO SOTTO AREA CIMITERIALE 


BASSA DORA B! BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 700 


PI3-TO-1120 CONSOLID VERSANTE RIO MOLINO E MOLINATTO 


BASSA DORA B MONTALTO DORA TO 2 2.200 


PI3-TO-12i "CANALI SCOLMATORI SISTEM ROGGIA BUASCA È CANALE DIVERSIVO 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
rici. _ Gori. ie e e e eee 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L.185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 
BASSA DORA B NOMAGLIO TO i vena? 2 | 750 


PI-3-T0-1122 CONSOLID SCOLMATORI 


BASSA DORA B NOMAGLIO TO 2 60 


__ 


P1-3-T0-1123 SISTEMAZ. RIO SAN GRATO 


BASSA DORA B VICO CANAVESE TO 2 110 


PI-3-T0-1127 MONITOR E SONDAGGI FRAZ. BALMENGA E STUDIO GEOLOGICO 


BASSA DORA B' VICO CANAVESE TO 2 57 


PI-3-T0-1128 SISTEMAZ. SMOTTAMENTO IN LOC PLISSER 


BASSA DORA B_CHIAVERANO TO 2 — 800. 207 60 


PI-3-T0-166 CANALIZZAZIONE RIO SERRA 


BASSA DORA B_ CHIAVERANO TO 2 CA 2 97 


P1-3-T0-169 FRANA FRAZ. BIENCA - BIOINGEGNERIA 


BASSA DORA B CHIAVERANO TO 2 n 2 | 737 


PI-3-T0-171 FRANA FRAZ. BIENCA - CANALE RIO S_ PIETRO 


BASSA DORA B CHIAVERANO TO 2 tei 2 146 


PI-3-T0-173 FRANA FRAZ. BIENCA - SPON RIO S PIETRO 


BASSA DORA B CHIAVERANO TO 2 s6 2 676 


PI3-T0-174 FRANA FRAZ. BIENCA - TERRA RINFORZATA 


BASSA DORA B CHIAVERANO TO 2 *9S 2 195 


PI-3>-TO-176 RIO SERRA DX E SX 


BASSA DORA B! COLLERETTO GIACOSA TO 3 120 3 | i) 


lm r ue rt, cr rct—————TT———€_____———_—ÉÉ@ 
PI-3-T0-209 ALVEO RIO VALASSA 


BASSA DORA B: COLLERETTO GIACOSA TO” 3 1320 2 0’ | i | 


} = —______—__4‘°@ 


EST rie 
I PI-3-TO-210 I {SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALASSA. ROGGIA DEL MULINO, RIO RAVINA ; 


BASSA DORA B NSOLTERETA O GIACOSA i TO 3 2 | 4.163 | | i 


PI3-T0-210N+ — !SISTEMAZIONEIDRAUL. RIO VALASSA, ROGGIA DEL MULINO, RIO ROVINA i 
RIZZA RADSA BARI CDETTA MANRNGA  <— Fe ia, <= eni I NEAR | 
BASSA DORA B |:COLLERETTO GIACOSA TO 3 90 3 | L} i Î 
T PI-3-T0-212 CONS ARGINI RIO VALASSA —, 
BASSA DORA Bi COLLERETTO GIACOSA TO : 3 13 3 (o) FAR: cn 
—— PR3-TO-213 DISALVEO ROGGIA DEL MULINO È 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/98 L188192 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BASSA DORA B COLLERETTO GIACOSA TO 3» 120 3 | 0 I 
PI-3-T0-218 RETTIFICA RIO VALASSA 
BASSA DORA B ISSIGLIO TO 2° 150 2 150 i 
PI-3-T0-328 ARGINE TOR SAVENCA - DIFESA ABITATO 
BASSA DORA B ISSIGLIO TO 2 210 2 210 
PI:3-T0:329 DIFESA OX TORR_SAVENCA 
BASSA DORA B ISSIGLIO TO 2 180 2 180 = 
PI-3-T0-330 DIFESA SPONDALE TORR CHIUSELLA 
BASSA DORA B LESSOLO TO 2 uo 2 340 
PI-3-T0-359 BRIGLIA RIO RIO” 
BASSA DORA B LESSOLO TO 2 553 2 553 
PI3-T0-360 CANALE RIO RIO" E 
BASSA DORA B LESSOLO TO “2 58 2 508 
PI-3-T0-361 CANALIZ. E REGIM ACQUE - FRANA BROSSO 
BASSA DORA B LESSOLO TO 2 244 2 244 
PI-3-T0-362 DIFESA DX RIO ASSA 
BASSA DORA B LESSOLO To Fr: 131 2 131 
P1-3-T0-363 DISALVEO RIO ASSA 
BASSA DORA 8 LESSOLO TO 2 150 2 150 
PI-3-T0-364 DISALVEO RIO DEI BOSCHI 
BASSA DORA B! LESSOLO TO, 2 1340 2 4.055 : 
PI-3-T0-365 FRANA FRAZ RONCHI E CONSOLIDAMENTO Ù 
e dicon IL 
BASSA DORA B |LESSOLO TO ' 2, 286 2 286: I 
OZ EEE ESILI een —__— — 


i PIITOSS8 | RIO RIO' CANALE SCOLMATORE 
T ia-TO-s89 fio RIO difesa asimaro EX TT 
I I gaagggallfiigaÒ 


BASSA DORA Bi LORANZE' TO 2 78 2 715 da 


TORRE e = 
PI-3-T0-396 ‘SISTEMAZIONE FRANA LORANZE' ALTO i 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
ora cn Enna n anne 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L22/95 L.185/92 
BC CL Imp CL imp CL Imp 
BASSA DORA B PALAZZO CANAVESE TO | 2 214 2 | 214 


PI-3-T0-470 SPONDALE DX E SX CANALONE 


BASSA DORA B PAVONE CANAVESE TO 2 600 2 600 


—— FI-3-T0-479 — ARGINATURA IN DESTRA RIO RIBES 

BASSA DORA B PAVONE CANAVESE TO “2088 2 83 
TRS ARGAARORS T_ 

BASSA DORA B PEROSA CANAVESE TO Dago) ia 280 


PI-3-TO-487N+ SIST RIO RUAGLIO E COMPLETAMENTO 


BASSA DORA B PIVERONE TO 2 2452 | 245 


© Rk3-T0-509 —— CONTENIM FRANA REG CHIOSO 
BASSA DORA B PIVERONE To DE AIA One I DET 7, 


PI-3-T0-513 SISTEM FRANA VIA GUIETTE (PARTE BASSA) 


BASSA DORA B BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 700 


PI-3-TO-G1N+ FORMAZ. ED ATTRAV DEL CANALE SCOLMATORE 


BASSA DORA B STRAMBINELLO TO 2 220 2 670 


PI-3-T0-686 DIF B TE CASTELLO E CAMPAGNONE 


BASSA DORA B TAVAGNASCO TO “2° 400 2 | 400 dagli 
PI-3-T0-694 RIO PIOVANO - BRIGLIA SELETTIVA 
BASSA DORA B TAVAGNASCO TO 2 1300 2 | 1300 
PI-3-T0-695 RIO PIOVANO - DIF SPONDA SX 
BASSA DORA B' TRAUSELLA TO: 2 110 2 110 | 
PI3-T0-742 SISTEM IDRAULICA RIO ASIL i 
= so + si ento na, ie i 
BASSA DORA B .TRAUSELLA TO, 2 350 2 350 i 
PI-3-T0-743 SISTEM IDR TORR CHIUSELLA LOC VEISE-MULINO V | 
BASSA DORA B TRAUSELLA I TO Ì i 2 350. 2 Qi | I] i 
ROSIE) nni 
PR3-TO-744 SISTEM IDRAULICA RIO CASTAGNALLO E RIO FRASCALLO Ù 


BASSA DORA B TRAUSELLA i TO! i 2 480 H | 


PI-3-T0-744N+ SISTEM IDRAULICA RIO FRASCALLO E RIO CASTAGNALLO 


BASSA DORA B TRAUSELLA TO! 2 130 2 | 0 E t 


SEE ARA, 
PI3-TO-745 SISTEM IDRAULICA RIO FRASCALLO 
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16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


e e ee rm 


Piemonte 


Intervento Aggiornamento 
PS 45 L_22/95 


BC CL Imp CL imp 
BASSA DORA B VICO CANAVESE TO. "2 = 3 110 


PI-3-T0-799 DIF SPONO LOC CIAPEI 


DS) 

8 
N 
o 


BASSA DORA B VICO CANAVESE TO 


! PI-3-T0-800 DIF TOR CHIUSELLA LOC FRESCAL 


N 
N 
& 
(e) 


BASSA DORA B VICO CANAVESE TO 


Peet —_—___ __m_—-————_—‘—— 
PI-3-TO-B00N+ DIF TOR CHIUSELLA LOC FRESCAL E CONFL. TORR BERSELLA 


BASSA DORA B VICO CANAVESE TO 2 160 2 0 


PI-3-T0-801 DIF TOR CHIUSELLA-CONFL TOR BERSELLA 


BASSA DORA 8 ALBIANO D'IVREA TO 3 0 3 352 


PI-3-TO-837 REGIM. E PULIZIA CANALI DEFLUSSO 


BASSA DORA B BORGOFRANCO D'IVREA TO” 2 20 2 ] 230 


PI-3-TO-840 GANALIZ. RIO MULINI BORG BIO” 


BASSA DORA 8 BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 180 2 150 


PI-3-T0-841 CANALE COLLEG RIO LORIALE A RIC MULINI 


BASSA DORA B BORGOFRANCO D'IVREA TO 2 284 2 384 


PI-3-T0-843 2 RIO PESCATORI CANALIZZAZIONE 


BASSA DORA B CHIVASSO TO 2 192” 2 132 


PI-3-T0-845 PULIZIA ALVEO RIO ORCHETTO E PALUZZOLO 
BASSA DORA B COLLERETTO GIACOSA TO 3 2.800 3 0 
PI-3-T0-850 SISTEMAZIONE FRANA VALASSA 


BASSA DORA B LESSOLO TO 2 870 


PI-3-T0-863 FRANA RIO RIO' 
leer ig 


BASSA DORA B LORANZE' : TO 3 3300 2 3.300 
l—rr"@wW@r@tt mx —_____—_____——__m&€ 


Serie generale - n. 64 


—_ 


PI-3-T0-864 + SISTEMAZ. Ri VALASSA E RAVINA 


BASSA DORA 8: LUGNACCO — — TO “ai 2300 202065 
{ Br&TO#68 ‘SIST RIO RAVINA E NICCHIA DI STACCO i 
‘BASSA DORA B'LUGNACCO — TO "2 si 2030 | | 
|  PI&TOS66 — CONSOLID FRANA SOTTO LOC VIGNA EE; 
BASSA DORA B MONTALTO DORATO “3 890 © 3 | 5800 


' PI-3-T0-869 SIST IDROGEOL RII E BACINI VERS OVEST SERRA Di IVREA 


— 160 — 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte ' 


Intervento Aggromamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL Imp CL imp CL Imp 
BASSA DORA B PARELLA TO 20 360! 2 360 I I 
PI-3-T0-875 CANALE SCOLMATORE A MONTE ABITATO 
BASSA DORA B PARELLA TO 2 630 2 630 » 
—— PI-3-T0-976 SIST FRANA A MONTE ABITATO 
BASSA DORA B PEROSA CANAVESE TO 2 56 2 | CH Ca 
PI3-10-877 COMPLET SIST RIO RUAGLIO FL a 
BASSA DORA B QUINCINETTO TO "3 12002] 1.200 e 
PII-TO-881 SISTEMAZ. TORR_ RENANCHIO 
BASSA DORA B QUINCINETTO TO 27° 260 2 ni 280 
PI-3-T0-882 DIFESA A MONTE ABITATO noi snai 
BASSA DORA B STRAMBINELLO “To 2° 30 2 | 450 
PI3-70.-886 FRANA DIFESA ABITATO c ne 
BASSA DORA B TAVAGNASCO TO 30 950 2 | 950 
PI-3-T0-889 DIFESA TORR RENANCHIO SU ai 
BASSA DORA B MONTALTO DORA TO È 2 100 


PI-3-TO-906N- STUDIO ED OPERE DIFESA BACINO ROGGIA BOASCA 


BASSA DORA B TRAVERSELLA TO 2 64 


PI-3-T0-914N- VIABILITA' COMUNALE E DIFESA SPONDALE TORR BERSELLA 


BASSA DORA B VICO CANAVESE TO 2 30 


PI-3-TO-916N- SISTEMAZIONE FRANE E BRILLAMENTO MASSI LOC CADEL ED ORCHERE 


BASSA DORA B.ANDRATE i TO 2 | 150 i 


I | PI-3-TO-917N- STUDIO E MONITORAGGIO VERSANTI COMUNI VARI 


LO india e del dna ce cur ©’ ii 
BASSA DORA B|'ALBIANO D'IVREA TO. 2 | 224.» | 
PI-3-TO-931N- i SISTEMAZIONE ROGGIA DEL NAVIGLIO VECCHIO E PONTE BASSIGNA 
BASSA DORA 8 ALBIANO D'IVREA TO 2 87 j | 
lo—————_—_—_—_T_r——m_—mÉÉmbÉ _——_—___nnk _______—- 

i PI3-TO-932N- SISTEMAZIONE ROGGIA CUGNONI 
BASSA AADA BIARIZANO NIVEEA  ————TTO SET e Tear cool 
BASSA DORA BVALBIANO D'IVREA + TO i 2 59 I 
la lina iii i ieri _—_————_—_—_—m Sii 

PI-3-TO-933N- SISTEMAZIONE ROGGIA DEL CONFINE NA 

——______— ni 

lla a E; PE N 

BASSA DORA B ALBIANO D'IVREA TO 2 151 J 
TI (‘| OOO lire EE coi pi 
PI3-TO-934N- SISTEMAZIONE ROGGIA VIOLANA E RICOSTR SFIORATORE 3 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L22195 L.185/92 
BC CL Imp CL imp CL Imp 
BASSA DORA B ALBIANO D'IVREA TO n 2 27 | Ù 


PI-3-TO-935N- SISTEMAZIONE ROGGIA DI VIROGLIO 


BASSA DORA B CHIAVERANO TO 2 89, 


PI-3-T0-963N- — "SONDAGGI IN FRAZIONE GIORDANA 


BASSA DORA B LESSOLO TO. 3 74.000. 


PI-3-TO-968N- * — SISTEMAZIONE RII ASS BOSCH RIO' E SCOLMATORE 


BASSA DORA B NOMAGLIO TO 2 190 


PI-3-TO-972N- DIFESA ABITATO IN LOC RESCAGLIE-CARAVAGLIA 


BASSA DORA B PALAZZO CANAVESE TO 2 | 520 


PI-3-TO-973N- SISTEMAZIONE FRANE E COSTRUZIONE BRIGLIE 


BASSA DORA B PALAZZO CANAVESE TO ° “2 | 214 


PI-3-TO-974N- —— COSTRUZ. SCOGLIERE È SPONDALI 


BASSA DORA B PALAZZO CANAVESE TO 2 93 


PI-3-TO-975N- REALIZZAZ. DISSABBIATORI È SGHIAIATORI 


BASSA DORA B PALAZZO CANAVESE TO "2 235 


PI-3-TO-976N- SISTEMAZ. VERSANTE E RIPRISTINO CANALETTE ACQUE METEORICHE 


BASSA DORA B QUASSOLO TO 2 80 


|| 


PI-3>-TO-978N- SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SNEIRA E COSTRUZ. BRIGLIA 


BASSA DORA B SETTIMO VITTONE TO 2 21 


PI-3-TO-SB6N- DIFESE IN SPONDA DX DEL RIO CALAMIA 


BASSA DORA B'.TRAVERSELLA TO 2 930, | 


PI3-TO-988N- SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR BERSELLA LOC LAVERIE ED ALTRE 


= _—_r_—r_ 


BASSA DORA B :TRAVERSELLA TO i i 2 510] I Ì 
PI-3-TO-989N- SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR CHIUSELLA LOC. FONDO 

BASSA DORA B|VISCHE | TO | i , +3: 2 | 100 | | i 

__————————_———_———  ——————_—————T—————————È_——— —___—— _——€+«“«6 


ee: intimi i iii iii i 
; PI-3-TO-993N- j SISTEM ROGGIA COMUNALE DI MOMBELLO E RIFAC PONTE | 


BASSA DORA B'VISCHE TO: | 2 100| | 
: Le Pr__—rr l1lise 


PI-3-TO-994N- — ‘'SISTEMAZIONE RIO GORERA IN LOC MONCUCCO E MANUTENZ. 
ioni i 


BASSA DORA B. BROSSO TO, 2 1.200 


area I .llIieiEIiiìI‘T:èòèÌHèEIJ"àIÙOÙ0"EW]-E"ee""N 
PI-Y-TO-995N- CONSOLIDAMENTO CHIESA H 
Ù 
r——1mqKk#—1_1__&#TÉ 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
renne O anna eno Soi 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L 185/92 

BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BASSA DORA B CANISCHIO TO ! 2 87 

PI-3-TO-996N- SCOGLIERE E CANALIZ. ACQUE RIO BARBOT - BUTERO 
BASSA DORA B MONTALTO DORA TO 2 850 

PI-3-TO-997N- LAGO PISTONO LAMINAZIONE COMPRESA 


BASSA DORA B NOMAGLIO TO 2 30 


PI-3-TO-998N- —FRANALOC FONTANE! 


BASSA DORA B -Comuni interessati TO 3 | 8.000 


Pr-3-TO-999N SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL NODO DORA BALTE-RIBES-CHIUSELLA A DIFESA ABITATI 


BASSA DORA BALTEA I 41.766 68.922 © —“ 1.407 
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16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 1185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BASSO SESIA — BENNA Vo: 2 100 2 | 100: — i 
PI-3-VC-003 SISTEM IDRAVILICA RIO BAZELA == 
BASSO SESIA  CANDELO Vo 2 250 2 250: | ° 
PI-3-VC-029 RIPR FOSSI DI GRONDA DI ACQUE PIOVANE 
BASSO SESIA —CERRIONE Ve 2 380 2 380 
PI-3-VC-036 ALVEO TORR VALLE SORDA E SPONDE OLOBBIA 
BASSO SESIA —GRAGLIA Vo, 3 70 2 700 
PI-3-VC-075 SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI rs 
BASSO SESIA LESSONA Va "2 120 2] 120 
PI-3-VC-078 SIST IDRAULICA RIO CAPOVILLA I ERRE 
BASSO SESIA NETRO Vo “2 30 2] 30 Ùi 
PI-3-VC-100 MOVIMENTO FRANOSO FRAZ. COLLA — di Ar og I I E 
BASSO SESIA POLLONE Veli CA 
PI-3-VC-130 ESECUZ. SCOGLIERA SPONDA DX RIO POTTIGIA i nali 
BASSO SESIA POLLONE VE 2 02 50 
P1-3-VC-131 PROT SPONDALE TORR OREMO LOC PRATIBEI aa 
BASSO SESIA POLLONE Vie) 2 za0 2 | 240 dun 
PI-3-VC-132 RIPR IDRAULICO TORR OREMO LOC VARIE 
BASSO SESIA ..POLLONE Vo 2 Ea) 2] 390 
Por SS SE n ——-——- FERALA (IERI SERA] 
PI-3-V0-133 SISTEM ALVEO E MURO SPONDALE RIALE 
BASSO SESIA 'PRALUNGO VC 2 200 2 200: , i 
PI-3-VC-147  |FSIST FRANA LOCALITA' BARCA 


Sd TA urinsrla dile an has 


BASSO SESIA \[RONCO BIELLESE i VE, 2 20 2 ] 200. i 
ll ——m——m6_T——__ÉÉ————é6 


eo TO 
BASSO SESIA ROSAZZA 


l r 
i VCI 2 80 2 80: è Ì 
iii 
H PI-3-VC-159 ISIST TORR CERVO CENTRO ABITATO 
| SORA | 
erztTTe= —_—_—_—_—, —————_—_—_——n 
BASSO SESIA | SORDEVOLO 1 VC A 2 450! 2 450 i 
PI-3-VC-188 {IRIPR ROGGIA MOLINARIA DA TORR. ELVO E RIO CAMPROSO 
— r—_——_——_—_ 
_——————————_r_—_—_—_——————_r—_ ——r—____—__——__—_—_—_—__É_—È______—mt__—_—_ sr 
BASSO SESIA !|SORDEVOLO VC 2 500 2 500 
PI-3-VC-189 «] SISTEM MOVIMENTI FRANOSI IN LOC VARIE E COMPLETAMENTO Ù 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L_22/98 L_185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BASSO SESIA TERNENGO VC 2 140 2 | 140 
PI3-VC-197 SISTEM MOV FRAN LOC TERNENGO-PETTINENGO 
BASSO SESIA — VALDENGO VC 2 165 2 165 
PI3-VC-221 SOTTOMURAZE SCOGLIERA SU TORR CHIEBBA 
BASSO SESIA VALLE MOSSO VC 2 30. 2 300 
— Pr3-V6-225 CONSOLID TORR STRONA NEL TRATTO ABITATO 
BASSO SESIA VALLE MOSSO Ve 2 200 2 200 
PI-3-VC-226 DIFESE SPONDALI INDX E SX TORR VENALBA 
BASSO SESIA VIGLIANO BIELLESE VC 2 300 2 I 300 
PI-S-VC-232 SOTTOMURAZ. IN SPONDA DX E SX TORR CHIEBBIA 
BASSO SESIA — BIELLA VC 3 380 2 |2500 
PI-3-VC-246 OPERE DI REGIMAZIONE TORRENTE CERVO A VALLE VIADOTTO i 
BASSO SESIA — BIELLA Vo 3 7 500 2 12.500 
ARENA A politi arditi piro VER 
PI-3-VC-247 SIST IDR TORR CERVO CHIEBBIA. BOLUME E ALTRI 
BASSO SESIA BORRIANA VE 3 1000 2 | 1.000 
IE A e MIE III O YARIS T REA EI STIRIA, 
PI-3-VC-248 SIST IDR TORR ELVO ED OREMO 
BASSO SESIA BORRIANA Vel 3 ‘50 2 150 
Pi-3-VC-249 RIPR OPERE DIFESA SPONDALE 
BASSO SESIA = CAMANDONA VC 3 150 2 | 150 
PI-3-VC-250 SIST IDR. TORR STRONA LOC PIANEZZA 
BASSO SESIA — CAMPIGLIA CERVO VCI 2 «0: . 2 | 400 a 
{— PROVE:ZSI SIST FRANA SPONDA DX TORR_ CERVO Î 
BASSO SESIA CANDELO i VC! 2 30: 1: 2 300 ' ; | 
—T_——————————————_——_———T—T —_—T—_————rÉ________—r_—_—————@é — ——- inni 
{TT PI3-vC-252 DIFESA TORR CERVO A DIFESA ACQUEDOTTO Ì 
ai 
BASSO SESIA CERRIONE Ve: 3 12001 2 1.200 ' i I 
ee SSR e SE i) ' SR, iii 
PI-3-VC-254 ISIST IDR TORR ELVO ED OLOBBIA . 
BASSO SESIA Comun interessati t| 3 9600: i 3 | 7.800 | 
| N n n] italia O] 
PI3-VC-257 SIST IDRAULICHE TORRENTE ELVO ED AFFLUENTI {C M ALTA VALLE ELVO) 
———..rr__—————__—_——_—r—r—r_—_—_—_r_r_—r———————r_—————_—_———————_—————————__—_—_—_—_—rr»»——T—T——121z1—1L.1.____—_—______È È ns 
—  _———————————_—_—_—m—  P————————————_——_———_—_——_——————————— = —————rrr rr — 
BASSO SESIA  -Comun: interessati 1 > 3 80001 3 | 6.500 ! 
lic—@- inni n] i _T_—___— ———_____23 
PI-3-VC-258 SIST IDRAULICHE TORRENTE CERVO ED AFFLUENTI (C M BASSA VALLE CERVO) a 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 1.22/95 1105/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 

BASSO SESIA BENNA VE 3 4000: 2 [ 2.000 

PI-3-VC-262 OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA RI A SEGUITO STUDIO 
BASSO SESIA COSSATO VC 3 30. 2 300 
I PI-3-VC-263 SIST IDRAULICA TORR STRONA, CERVO ETC 
BASSO SESIA COSSATO VC 3 350 2 350 
[ P1-3-VC-264 SIST IDRAULICA NEL CONCENTRICO . 
BASSO SESIA  MONGRANDO VE 3 500 3 5.500 

PI-3-VC-266 SISTEM IDROGEOL MOVIMENTO FRANOSO LOC TANA BRIEGO ED ALTRE, E SIST IDRAULICA DI COMPETENZA i 

REGIONALE 

BASSO SESIA —MONGRANDO VC "2 300. 2 300 

PI-3-VC-267 RIPR ACQ E ROGGIA COMUNALE 
BASSO SESIA NETRO VC 3 40 © 2 127 

P1-3-VC-268 SIST MOVIM FRANOSO LOC COLLA E ACQUEDOTTO COMUNALE 
BASSO SESIA PIEDICAVALLO VC 3 0 3 | 0 

PI-3-VC-269 SIST IDRAULICA TORR CERVO LOC RAVERE AZ 
BASSO SESIA PIEDICAVALLO VC 3 O) 3 0 

PI-3-VC-270 SIST IDRAULICA TORR CERVO E MOLOGNA 


BASSO SESIA PIEDICAVALLO VC 3 0 3 | CS sa 


! PI-3-VC-271 SIST IDRAULICA Rit CHIOBBIA E VALDESCOLA 


ASSO SESI, PIEDICAVALLO VE 3 5001 2 500 


: PI-3-VC-272 SIST IDRAULICA NELL'ABITATO 
BASSO SESIA = QUAREGNA VC 3 0: 3 | 0 
RESI O EA A elisa 


eTtTteeTTe Ten _——_ _—__—__— —_—_—_— _ e e e e e e e e e 


i PI-3-VC-278 OPERE IDRAULICHE TORRENTE QUARGNASCA 
lo ariete 


BASSO SESIA ROSAZZA -— VE 2 si 2 80 | 

==. 
MASSO SESIA SALUSSOA ————TVC EL DE, NI 
BASSO SESIA — VALLE SAN NICOLAO — —; VE 7 2] 600) | 
E I ___ 
-PASOE cs eee ETTI TTT 


Ì PI-3-VC-288 1 FRANA LOC BERCHELLE E COMPL 
1 


BASSO SESIA © VIGLIANO VIELLESE i VC 2 4001} 2 400 ' 
) PI-3-VC.289 SIST.TORR CHIEBBA E RIO MONCALVO 
—___————_——6—€———m———————m—€£— 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
—"—"e@——_— —————@—- INT III" 


Piemonte 
intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL imp 
BASSO SESIA VIGLIANO VIELLESE Vo) 3 500 2 500° 
PI-3-VC-290 SIST SPONDA SX T CERVO A VALLE VIGLIANO-CANDELO 
BASSO SESIA VIGLIANO BIELLESE Va "3 o 3 0 
PI-3-VC-291 SISTEM IDRAULICA TORR CERVO 
BASSO SESIA ZIMONE VC “2 20 2 520 
PI-3-VC-292 SIST MURI DI SOSTEGNO SU S © MAGNANO 
BASSO SESIA —ZUBIENA VC "2 80. 2 | 80. 
PI-3-VC-293 SISTEM IDRAULICA TORR OLOBBIA ED AFFLUENTI 
BASSO SESIA OCHIEPPO INFERIORE VC ‘3° 50 2 | 500 
PI-3-VC-294 SIST IDRAULICA TORR ELVO OREMO ROMOGLIO n 
BASSO SESIA POLLONE VC PITT coegrnil. >175 
PI-3-VC-296N- SISTEMAZIONI IDRAULICHE ni 
BASSO SESIA VALLE MOSSO VC si 2 | 300 
PI-3-VC-297N- SISTEMAZIONE IDRAULICA une 
BASSO SESIA ZUBIENA Via 2 40 
PI-3-VC-298N- © SISTEMAZIONE RIO FONTANA db 
BASSO SESIA —BENNA Va 2 600. 
PI-3-VC-300N- SISTEM. ACQUE DI SOPRASSUOLO 
BASSO SESIA BIELLA VC 2 200 
PI-3-VC-301N- SISTEM TORR CERVO DA PONTE CHIAVAZZA A DISCARICA 
BASSO SESIA BIELLA Vo 2 150 | 


PI-3-VC-302N- SISTEM TORR OROPA IN LOC SANTUARIO 


“e —_ e ll PZ eZfl._” _-ry+- —___— ——_ —— 
BASSO SESIA BIELLA VC 2 700: i i 
ez I LE —__' 

PI:3-VC-303N- SISTEMAZIONE FRANE E S C_VARIE I 

‘BASSO SESIA CARESANA Ve EE SI 7 
BASSO SESIA  CARESANA (4°; 13 3 |1.500:! i 
 PIS-VC-I04N- | SISTENAZIONE RII MARCONA. BONA ED AFFLUENTI I 

l_r————ÉÉ_——T_—————————————_—_—_€—€_——€€y6€—6m—————È—_È———————€—————_———————_& 
ili r___rai_—____—_-_ Pura L'RSS papali aiar e 
BASSO SESIA  :MONGRANDO 1 VC 2 350! , I i 
PI-3-VC-306N- — SISTEMAZIONE TORR ELVO IN CORRISP PONTI CIVILI i 
_____—_—— -—_—] 
BASSO SESIA —QUITTENGO VC i 2 35 | 
PI-3-VC-307N- —— SISTEM SC RIALMOSSO - BALMA E RIO PUZZOLA ' 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
"—— PI-3-VC-309N- — [OPERE INTENSIVE (C M ALTA VALLE ELVO) 


BASSO SESIA MAGNANO i VC 2 | si 


PI-3-VC-310N- OPERE ESTENSIVE (C M ALTA VALLE ELVO) 


BASSO SESIA NETRO VC | 2 66 


PI-3-VC-311N-  ! OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE ELVO) 


BASSO SESIA — POLLONE VC | 2 1561 
——_——_——— — e | r————————————————+T@———_É—@ ee] I I ee 


PI-3-VC-312N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE ELVO) 


BASSO SESIA SALA BIELLESE VC | 2 115 
PI-3-VC-313N. OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE ELVO) I 

BASSO SESIA —ZUBIENA VC — | "2 dd: 
PE3-VC-314N- OPERE ESTENSIVE (C M BASSA VALLE ELVO) 

BASSO SESIA —ZUMAGLIA VC ] ne 2 db 
PI-3-VC-315N- OPERE ESTENSIVE {C M BASSA VALLE CERVO) 

BASSO SESIA — BIOGLIO Ve | 2 13651 
PI-3-VC-316N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLE MOSSO) 

BASSO SESIA ' CAMANDONA VC 2 50 

——_—_——————6m —P e er@l@——————————______-___— is iii ine ———_——=6m 

— Pikve-s17N > oPERE INTENSIVE (Cm vaLe mosso) TTT 

BASSO SESIA | MOSSO SANTA MARIA ——VC as 2 275 

ice ln i in i 
PI-3-VC-318N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE {CM VALLE MOSSO) 

BASSO SESIA [PETTINENGO Ve. | 2, 68 

AE || e. È mu s in Pest, 


i PI3-VC-319N- [OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLE MOSSO) i 


BASSO SESIA [VALLE SAN NICOLAO i VC | / | 2 18001 
 PII-VC-IZON- — ][OPERE ESTENSIVE (CM VALLE MOSSO) TT TTT 
[RE CRISES AS i ender 


BASSO SESIA {MALLE MOSSO {VCI | i | , 2 ou 
lisci ì LIETI e 


TSE Ret 
PI-3-VC-322N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VALLE MOSSO) È 


‘BASSO SESIA |CALLAGIANA i VC! ’ | 21 sol 
| PIS-VC-323N- — |{OPERE INTENSIVE (CM VALLE MOSSO) I 


rl ]!]e]]e ]]e]ee'@ PA - 
BASSO SESIA ![VEGLIO i VC: 2 501 
re n I 1 sfaz el 35 nio i 

, PIS-VC-324N- | (OPERE INTENSIVE (CM VALLE MOSSO) i 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
Piemonte 
intervento Aggiornamento 
PS 46 L22795 L.185/92 
BC CL Imp CL imp CL Imp 
BASSO SESIA — SAGLIANO MICCA ve . 2 3 
PII-VCI2SN- — OPERE ESTENSIVE (C M VALLE MOSSO) 
BASSO SESIA  ANDORNO MICCA VC i 2 60 
PI-3-VC-327 SISTEMAZ. MOV FRANOSI SU RIO ACQUA LOCATO 
BASSO SESIA — QUITTENGO VC 2 200 
PI3-VC-331 SISTEMAZ VERSANTE LOC SOGNA 


BASSO SESIA 39.140 43.277 4.820 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
REIT AES IE TAI DE RIAD E OCIEZASA = rta REESE 
BASSO TANAR ''ALESSANDRIA AL 3 6 500 3 6.500 
EA SS i 0 dr ii ene ARA cool si 
PI-3-AL.019 «SISTEM IDRAULICHE RII VARI 
BASSO TANAR .MASIO AL; 2 «0 3 | 470 
PI-3-AL-160 ,MOVIM FRANOSO LOC BOTTALE 
BASSO TANAR CASTELLETTO MONFERRAT AL 2 150 2 150 
FI-3-AL-344 * SIST CONSOL. PENDIO CIMITERO 
BASSO TANAR  RIVARONE AL "2 300 2 | 300 
Pi-3>-AL-354 MOVIMENTO FRANOSO SOTTO ABITATO 
BASSO TANAR VILLADEATI AL “2 #0 2 | 120 
PI1-3-AL-360 SIST MOV FRANOSO SOTTO MUNICIPIO 
BASSO TANAR -Comuni Interssati AL “3 | 2.500 
Pi-3-AL-383N- SISTEMAZIONE RETE IDROGRAFICA (CANALE CARLO ALBERTO) 
BASSO TANAR  MASIO AL I 2T 122 


PI-3-AL-389N- CONSOLIDAMENTO ABITATO 


BASSO TANAR ASTI AT 2 500 2 500 


© PI3-AT-070 ACQUE PUBBL. DI COMPETENZA RI) MINORI 


BASSO TANAR_ BALDICHIERI D'ASTI AT 2 350 2 350 
PI-3-AT-026 RIPR PARETE VIA DIAZ E CONSOL. CHIESA 
BASSO TANAR ICALAMANDRANA AT 20 44 2 | 44 
PI-3-AT-042 INDAGINI E MONITORAGGI STR COM LE MOLLIE 
BASSO TANAR +{CALAMANDRANA AT 2 100 2 100 
PI-3-AT-043 i ACQUE PUBBLICHE COMPET REGIONALE 
ri lr ae — rr .1 i rcrtT _r1rr rr Gt 
BASSO TANAR (;[CANELLI AT 3 2.000: 3 | 2.000 | | 
PI-3-AT-054 1 ACQUE PUBBLICHE Ì 
bh __—________ 
BASSO TANAR ESTERO DON BOSC » AT, 2 38: ' 2 38 i i 
PI3-AT-101 INDAGINI E MONITORAGGI IN FRAZ. MONDONIO 
cnr e ano 
BASSO TANAR CELLE ENOMONDO | AT 21 35 2 35 i 
PIS-AT-106 : CONSOLID ABITATO VIA ROMA - INDAGINI ) 
sir 
BASSO TANAR CELLE ENOMONDO : AT 3 180: 2 180 { 
—— o o'—*o.-r — LI Sira _—_ ———ftt—___ 
PIZ-AT-107 CONSOLIDAMENTO ABITATO VIA ROMA 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BASSO TANAR CERRO TANARO AT 2 200 2 200 
PI-3-AT-114 ACQUE PUBBLICHE DI COMPETENZA REG 
BASSO TANAR CISTERNA D'ASTI AT di ARZA EA 6 
P1-3-AT-128 INDAGINI E MONITORAGGI 
BASSO TANAR CISTERNA D'ASTI AT 2 500 2 | 6000 
PI-3-AT-129 CONSOL CONCENTR MURO TIRANTATO Tal 
BASSO TANAR_ CISTERNA D'ASTI AT 2 202 200 
PiI-3-AT-134 REGIM ACQUE MET E CONSOL SC VERZEGL 
BASSO TANAR CISTERNA D'ASTI AT “a Ts 2 |i1000 
PISAT-142 SISTEMAZIONE RIO MAGGIORE a 
BASSO TANAR CORTIGLIONE AT 2 400 2 | 400 
PI-3-AT-157 SIST IDROGEOL. V ROMA-GARIBAL.FONTAN e 
BASSO TANAR COSTIGLIOLE D'ASTI AT 2 62 650000 
PI-3-AT-162 INDAGINI E MONITORAGGI SU SC S CARLO 
BASSO TANAR DUSINO SAN MICHELE AT 2 7 2 37 
PI-3-AT-170 INDAGINI E MONITOR PRESSO IMPIANTO DEPUR 
BASSO TANAR FERRERE AT 2 282 28 
PIG-AT-173 IND GEOGN MOV FRANOSO S GIUSEPPE 
BASSO TANAR INCISA SCAPACCINO AT REL 14 
PI-3-AT-183 STUDI INDAGINI VERSANTE CONCENTRICO 
BASSO TANAR ISOLA D'ASTI AT 2: Lai 2 32 i 


: PI-YAT-195 


_—______—__—_—<— 


BASSO TANAR :MONALE 


INDAGINI E MONHTORAGGI SC MONGOVONE | 
= Eee cià e 
AT a To #1 2 | 34 Î 

LP __————T——— 


P——eVTtTtmTOTT ——_T —— _——_ e e ll \e] N 0 
PI-3-AT-218 | INDAG GEOGNOST FRANA VIA MOLICHINO 


BASSO TANAR PIEA VAT, prioni 2001 2 3501 
PIY-AT-255 ' CONSOLIDAMENTO ABITATO VC BATTISTI 
BASSO TANAR ‘ROCCHETTA PALAFEA AT | 2 501 2 50 | 


: PI-YAT-289 


‘INDAGINI GEOGN STRADA AL CIMITERO 


BASSO TANAR_ SAN DAMIANO D'ASTI 


PI-3-AT-300 


AT 3 600 2 600 


DISALVEO RIO MAGGIORE 


resiste iso lio au ionici 


sile 
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Piemonte 


intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/98 1185/92 


BC CL imp CL Imp CL Imp 
BASSO TANAR SAN MARZANO OLIVETO AT 2 0 2 | o, : 


PI-3-AT-318 INDAGINI E MONITORAGGI S C ORTI 


BASSO TANAR_ SAN MARZANO OLIVETO AT 2 400 2 500; ! | 


PI-3-AT-319 FRANA CONCENTR PRIMO CONSOLIDAM 


‘BASSO TANAR ..VALFENERA AT 2 340 2 | 340 


PI-3-AT-339 SISTEM MOVIM FRAN LOC S SEBASTIANO 


BASSO TANAR  PASSERANO MARMORITO AT 2 130 2 130 


PI-3-AT-386 CONSOL PARETE ROCCIOSA VIA DELLA SCUOLA 


BASSO TANAR VALFENERA AT “2000 340 E RE 


PI-3-AT-369 SISTEM MOV FRANOSO LOC S SEBASTIANO 


BASSO TANAR CANTARANA AT 2 380 


PI3-AT:399N- SISTEM IDRAULICA RIO VAL MAGGIORE 


BASSO TANAR COSTIGLIOLE D'ASTI AT ” “2 200 


PI-3-AT-400N- DISALVEO CANALE S MARZANO E FOSSI SFIORATORI 


BASSO TANAR CASTELLO DI ANNONE AT 2 100 


PI-I-AT-403N- COMPLET CANALIZZAZIONE RIO FREDDO IN BORGO STAZIONE 


BASSO TANAR CASTELNUOVO DON BOSC AT 2 200 


— PII-AT-404N- COMPLET CANALIZZAZIONE TORR TRAVERSOLA 


BASSO TANAR CASTELNUOVO DON BOSC AT 2 140 


PI-S-AT-4OSN- AMPLIAM ALVEO E SISTEM IDRAULICA RIO NISSONE 
' 


BASSO TANAR ;MONTEGROSSO D'ASTI p AT. 2 60; i 
RE OR RE AT RE e EROE 


PI-S-AT-409N- REGIMAZ ACQUE E RIPRISTINO CIMITERO LOC POZZUOLO i 
Al Pia i 


BASSO TANAR VILLA SAN SECONDO "AT i { 2 220: 1 | : 
it I nie a ai E 


Ù 
lm tt 
A PraaT4iIon:e —|iconsouo asrmaro era s G@aRO —____TTTTT—TTOTOTTTDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTTT. 
PI--AT-410N- —|ICONSOLIO ABITATO FRAZ S CARLO i 
| ea cioe e ce n ir a e deu 
ai, GI 


BASSO TANAR RFBRGNANO Ì AT: : Lj 2 300 | | | | 
LI Ù s 

‘ PISAT4IONC |EPNEDUDAMENTO LOC PIAZZA SERRA 
re rei illon PI Rit ernrne eni 


ro seni ua A Assi aes ste SI RASO < 
BASSO TANAR ASTI { ATI | a | 250: Î H | 


—___ _—_—— 


: PI3AT4I9NC |, CONSOLIDAMENTO LOC SAN MARZANOTTO 


e —_—_ x _——————.— POSTER 
BASSO TANAR BALDICHIERI D'ASTI AT! ' ER 300" } j 
lrn It —_————_——————————————— —€€——___—————————6€ 


“ FisaTUzONE — CONSOLIDAMENTO SC MORONA TTT i 
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BASSO TANAR 


PI-3-AT-428N- 


BASSO TANAR 


PI-3-AT-429 


BASSO TANAR 


 BIZAT-430 


BASSO TANAR 


PIZATA431 


BASSO TANAR 


PI-FAT-432 


BASSO TANAR 


PIIAT433 


BASSO TANAR 


PI-ZAT-434 


BASSO TANAR 
{TT PRATAST 


‘BASSO TANAR 
rr 


Î PII-AT-438 | 


BASSO TANAR | 


Ù PISZATAZI 


BASSO TANAR 


PISAT440 


BASSO TANAR 


PIYAT441 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 48 L.22/95 L.185/92 

BC CL Imp CL imp CL Imp 
BASSO TANAR CASTELNUOVO DON BOSC LAT i Li 2 350. | 

PI-FAT-422N-c —GONSOLIDAMENTO LOCALITA' VARIE (3) 
BASSO TANAR_ CHIUSANO D'ASTI LAT 3 ) 2 100... 

PI-3-AT-423N-< —CONSOL!DAMENTO CONCENTRICO 
BASSO TANAR_ PIEA AT 2 150 

PI-3-AT-424N- "CONSOLIDAMENTO PZZA SERRA 


CASTELLO DI ANNONE 


AT 3 2.000 


COSTRUZIONE CANALE SCOLMATORE IN TANARO DEL RIO FONTANA SANTA A MONTE ABITATO 


2 | 350 


FERRERE AT 


CONSOLIDAMENTO FRANA S GIUSEPPE 


INCISA SCAPACCINO AT a 2 250 
CONSOLIDAMENTO CONCENTRICO i 

COSTIGLIOLE D'ASTI AT a 400. 
CONSOLIDAMENTO SU SC SAN CARLO Ù = 
DUSINO SAN MICHELE AT ara A Ep 200 
CONSOLIDAMENTO PRESSO IMPIANTO DEP 

ISOLA D'ASTI AT ca tei Sd 250 


CONSOLIDAMENTO SC MONGOVONE 


ROCCHETTA PALAFEA 


AT 2 | 150 


CONSOLIDAMNETO STRADA CIMITERO 


BALDICHIERI D'ASTI AT 2 70 
| REST SE MI E RS 

SISTEM RIi MONALE E CASTELLO 

SAR EEA EI 

BRUNO ; AT] 2 50 


ida RIO GARLOBBIA 


CALAMANDRANA 1 AT j 2 | 100! î 
L__________—_—_———_—_——& _r—————_—_—m rioni 
SISTEMAZ. RIO GARBAZZOLA 

CALAMANDRANA ATI 2] 290 | Î 
RIPRISTINO S. C MOLLIA : 


CAPRIGLIO AT 2 


SISTEMAZ. RIO NISSONE i 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 
BASSO TANAR COSSOMBRATO AT 2 50 
PI-3-AT-442 SISTEMAZ. RIO MAGGIOLINO 
BASSO TANAR CUNICO AT! 2 30 
PI3-AT-443 'SISTEMAZ. RIO ROICO 
BASSO TANAR DUSINO SAN MICHELE AT 2 440 
PIIAT444 SISTEMAZIONI FRANE 
BASSO TANAR FERRERE AT 2 150 
PI-3-AT-445 SISTEMAZ. RII STANAVASSO VALLE BATTISTA E MAGGIORE 
BASSO TANAR FERRERE AT 9 100 
SSR AA nz VOR T) COMIZE SII, 
PII-AT448 FRANA SU $ C GHERBA 
BASSO TANAR ISOLA D'ASTI AT È “——_ 2 1 290 
VE EN PERE 
PI-3-AT447 SISTEMAZ. RIO MERSA 
BASSO TANAR MONALE AT e 2 200 
PI-3-AT-448 RIPRISTINO SC MOLICHINO 
BASSO TANAR MONTEGROSSO D'ASTI AT see 2 150 
PI.3-AT-451 SISTEM RIO VALLUMIDA 
BASSO TANAR_ NIZZA MONFERRATO AT Ca 2 510 
PI-3-AT-452 SISTEM RIO COLANIA 
BASSO TANAR SAN DAMIANO D'ASTI ATO TRE ape ri 707 
PII-AT454 SISTEM RIO VALLE BLESSO 
BASSO TANAR_ VIGLIANO D'ASTI AT i 2 70 
Ì PIYAT-455 ; SISTEMAZ. RIO VALBOCCHETTO 
BASSO TANAR VILLAFRANCA D'ASTI AT | i 2 70 
Miri pri RPRREERI Cee; 
PIS-AT-456 ,BISTEMAZ. RIO VALMAGGIORE 
EI NE 
BASSO TANAR BAROLO CN 3 1 600 2 | 1.800 
i PI-3-CN-032 DIFESE E CONSOLID.ABITATI 
Labini 
i I Trian 
BASSO TANAR BORGOMALE CN 2 77 2 181 
PI-3-CN-074 INDAG E MONITOR FRANE LOC REA 
BASSO TANAR  BOSIA CN 2 13 2 76 Ga 


PI-3-CN-078 


MONITORAGGIO FRANA FRAZ RUTTE E CASCINE 


78 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
ci orch.;t lle cs A ER 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L_22/95 L.185/92 
BC CL imp CL imp CL imp 
BASSO TANAR BOSSOLASCO CN 2 870 2 1370 
PI-3-CN-081 DIFESA E CONSOLIDAMENTO ABITATI 
BASSO TANAR CASTELLINALDO CN 3 900 2 1 600 


PI-3-CN-136 DIFESA E CONSOLID ABITATI 


BASSO TANAR CASTINO CN 2 190 2 190 


© PI:3-CN-153 SISTEM IDRAULICA RI - 
BASSO TANAR  CERRETO LANGHE CN “2 50 2 550 

" PI-3-CN-159 DIFESA E CONSOLIO ABITATI Eu - 
BASSO TANAR  FEISOGLIO — ENO "2 132 772 ° 132 

"" PI-3-CN-232 ——INDAG E MONIT FRANA CONCENTRICO E F NE PIAZZA sana 

BASSO TANARO GUARENE GN “20088 2 | 150 


PI-3-CN-274 SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE 


BASSO TANAR LA MORRA CN 2 700 2 700 


PI-3-CN-283 DIFESA E CONSOLID ABITATI 


BASSO TANAR  LEQUIO BERRIA CN 2 13 2 13, 


© PI-3-CN-288 INDAGINI E MONITORAGGIO FRANA FRAZ MASSA-CAMPARO 

BASSO TANARO MANGO  — ENO “2 18 72 115 

“  Bl-3-CN-325 —‘iINDAG E MONITOR FRANE LOC GALA E CONCENTRICO 

BASSO TANARO MONTA == TEN “a 5 2 600 

© BI-3-CN:372 DIFESA ABITATI 

BASSO TANAR MONTALDO ROERO — CN “2, 0 _2 | 80) DR 
—— BIRCNSSI DIFESA E CONSOLID ABITA (= TT] 
BASSO TANAR MONTELUPO ALBESE TON. IE EE E e DI 
i PROSCROSS © INDAGINI E MONITORAGGI LOCALITA BERSANO = TTT] 
BASSO TANAR MONTEU ROERO {CN a; «0. 2 | 800] 


PI-3-CN-386 ; {PIFESA E CONSOLIDAM ABITATI 
e e | 
BASSO TANAR NEVIGLIE I CN 1 2 198 2 | 195 


PI3-CN-414 SISTEMAZIONE IDRAULICA RI I 


BASSO TANAR PIOBESI D'ALBA CN 2 30 2 3501 Da Ci 


PI-3-CN-468 SISTEMAZIONI IDRAULICHE 5 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/98 1185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 

BASSO TANAR  POCAPAGLIA CN 3 820 2 820 

PI-3-CN-472 DIFESA ABITATI 
BASSO TANAR SAN BENEDETTO BELBO CN 2 61 2 61 

PI-3-CN-554 INDAG MONITOR FRANA LOC BORGALETTO 
BASSO TANAR SANTO STEFANO BELBO CN 3 8 300 3 | 8 300 

PI-3-CN-572 SISTEMAZIONE IDRAULICA RI E CONSOLID ABITATO 
BASSO TANAR SERRAVALLE LANGHE CN "2 152° 2 165 

Pi-3-CN-582 INDAGINI MONITORAGGIO FRANA LOC C MANERA. E CONCENTRICO 
BASSO TANAR  SINIO CN "2 540 2 540 

PI-3-CN-590 SISTEMAZIONE IDRAULICA RII uz) 
BASSO TANAR TREISO CN sp: 8320 | 63 

PI-3-CN614 INDAGINI E MONITORAGGI LOC FERRERE TEETT 
BASSO TANAR TREISO CN 2 0 "2 | 190 
e — — e _—_ —_——_° A, pe SA elite and, 

PI-3-CN-616 SISTEMAZIONI IDRAULICHE 
BASSO TANAR. VEZZA D'ALBA CN 2 402 400 


PI-3-CN-627 DIFESA E CONSOLID ABITATO 


BASSO TANAR  VEZZA D'ALBA = CN “2 202 200 

‘BASSO TANARO LEQUIO BERRIA — — CN “2 102 580 
“os cs A 
BASSO TANAR MONTEU ROERO — CN “— 2 380 2 50. = [| 
“7 FIRMCN-650 — — sistemazione IDRAULICA RI =“ TT 
BASSO TANARO NEVIGIE = [CN “2 80 2 80 DE 


Î PI-3-CN-652 CONSOLIDAMENTO ABITATO 

BASSO TANAR  RODDI CN 2 480 2 | 480, 

(I DIRTI E AREE DR N DB SRI IERI ASI NI pa e TR RSI, 

| = PI-3-CN-657 SISTEM IDRAULICA Rii J i SELE AMS 
EE SE E DESIO, 


‘BASSO TANAR RODELLO | GN 2 4701 2 470 i | 
1 PI-3-CN-658 SISTEM IDRAULICA RII Ì 
BASSO TANAR SANTA VITTORIA D'ALBA CN 2 190 2 190 1 
| PI3-CN-659 SISTEM IDRAULICA RII 


<il 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
Piemonte i 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 122/95 1185/92 
BC CL mp CL Imp CL Imp 
BASSO TANAR TREZZO TINELLA , CN: : 23 120 2 | 120 | | 
PI-3-CN-661 ì SISTEMAZIONE IDRAULICA RII Ì 
BASSO TANAR 'SANTO STEFANO BELBO CN ' n 19 ; 1.300 2 | 1300 ! ‘ 
PI-3-CN-664 MOVIMENTI FRANOSI A DIFESA ABITATO 
BASSO TANAR_ -Comun: Interessati 3 3000: 3 | 2.000 
a e i a iui RES SR 


PI-3-CN-676 OPERE IDRAULICHE TOR BELBO ED AFFLUENTI (C M ALTA LANGA) 


BASSO TANAR COMUNI VARI CN 3 5 000 3 4.000 


PI-3-CN-681 OPERE IDRAULICHE TOR RIDDONE ED AFFLUENTI 


BASSO TANAR COMUNI VARI CN 3 1200 3 1.000 


PI-3-CN-682 OPERE IDRAULICHE RIO DI CANALE ED AFFLUENTI 


BASSO TANAR ALBA == CN RZ] RE 
"— BI-3-CN-85 — MONITORAGGI MORETTA-TOINO 
BASSO TANAR ALBA == ENO “2 #2 sa 
PI-3-CN-685 MONITORAGGI LOC GABUTTO 
BASSO TANARO ALBA = TEN “2 18 2 13 j 
— aa Worms eva 
BASSO TANAR  ALBARETTO DELLA TORRE CN “20088 28 
 PIS-CN-688 MONITORAGGI CONCENTRICO 
BASSO TANARO BOSIA == GN “2° #2 94 
" PI-3-CN-690 —MONITORAGGIO FRANA CONCENTRICO 
‘BASSO TANAR !CERRETO LANGHE = CN° | 2°to si 2 [I I 
{ PIS-CN91  |[INDAGINIE MONITORAGGI LOG S ROCCOROCCHETTA -</ / 0 ] 
‘BASSO TANAR }[DIANO D'ALBA = — — — ;CNÌ ERG] 28 rd 
f PISCHeS | "MONITORAGGI LOC. CAMPAROISERVETI /=/ TT] 
(BASSO TANAR |[RODELLO CN] fa | ma 20 i pi 


PHI-CN-897 — |INDAGINI E MONITORAGGI LOC DAVICHI i _ = _ _ | 
BASSO TANAR .ITREZZO TINELLA CN | 2, 79 2 | 79 


| PI-3-CN-699 INDAGINI E MONITORAGGI LOC SOL ® 
IT die ia ai 
BASSO TANAR i BARBARESCO CN‘ 2 | 80 \ 


____—————___ 
PI-3-CN-702N- SISTEMAZIONI IDRAULICHE Ì 
_——————t—t 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L-22/95 1185/92 

BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BASSO TANAR BAROLO CN 2 50 | I 

PI-3-CN-703N- SISTEMAZIONI IDRAULICHE 
BASSO TANAR BENEVELLO CN, 2 70 

Pi-3-CN-704N- CONSOL. ABITATI ra 
BASSO TANAR_ BOSIA CN 2 | 300 

PI-3-CN-706N- CONSOLIDAMENTO ABITATI 
BASSO TANAR CASTAGNITO CN 2 30 

PI-3-CN-710N- SISTEMAZIONI IDRAULICHE 
BASSO TANAR FEISOGLIO CN 2 240 

PI-3-CN-714N- CONSOLIDAMENTO ABITATI 
BASSO TANAR FEISOGLIO CN 2 100 

PI-3-CN-71SN- SISTEMAZIONE RII 
BASSO TANAR GRINZANE CAVOUR CN 2 300 

PI-3-CN-716N- SISTEMAZIONE RII 
BASSO TANAR ALBA CN 3 5.000 

PI-3-CN-731N- TORRENTE CHERASCA ED AFFLUENTI 
BASSO TANAR ALBA CN 3 | 6.700 

PI-3-CN-732N- TORRENTE TALLORIA ED AFFLUENTI 
BASSO TANAR ALBA CN 3 | 6.600 

PI-3-CN-733N- JTORRENTE RIDDONE €D AFFLUENTI 
to cr tti. url iis. ENEA CEE) 
BASSO TANAR SANTO STEFANO BELBO ;CN | 3 | 3.600 I 
| PIS-CN-734N- © |[TORRENTE TINELLA ED AFFLUENTI ; 
ani 
| e sprangate TA Mg cap egg RUBA ipnrgoogetata1 ver ignari agita a niirnezaie* piiseiiisecge P FI | IR MEI, Velate ne 
BASSO TANAR ‘CANALE i CN 3 1.200» Ì : 
| PIS-CN-73SN- {RIO DI CANALE ED AFFLUENTI | 
cinzia 
‘BASSO TANAR : BAROLO ! CN ’ | i 2 | 120]: Î 
—— ————————-6@t__——————T——€} ÈT__-;j< e ee eee” i e 
i PICN736N- | [SISTEMAZIONE RIO Î 
ee ferie inni, A A A LA > 
BASSO TANAR :{BORGOMALE i CNi . ' 2 | 192 I ; 


PI-3-CN-737N- SISTEMAZIONE RI 


BASSO TANAR "'BOSIA CN} Ì 2 | 300 { ; 
-————rrroo noe ___}#_@_--2_ O“ PIE POST E E Lt ini 


PII-CN-738N-  l'SISTEMAZIONE RIT 
ù 
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Piemonte 
intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 (185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BASSO TANAR CRAVANZANA ' CN 2 40 
PI3-CN-739N- SISTEMAZIONE RI 
BASSO TANAR ROCCHETTA BELBO 1 CN 2 58 
PI3-CN-744N- SISTEMAZIONE RI 
BASSO TANAR SANTO STEFANO BELBO : CN 3 | 1.300 
PI-3-CN-745N- SISTEMAZIONE IDRAULICA E CONSOLIO ABITATI 
BASSO TANAR BENEVELLO CN 2 250 
PI-3-CN-757N- CONSOLIDAM LOC BERGAGLIASCO 
BASSO TANAR BOSSOLASCO CN 2 46 
PI-3-CN-758N- MONITORAGGI ED INDAGINI LOC FONTANA AZZURRA 
BASSO TANAR BORGOMALE CN 2 800 
PI-3-CN-759N- CONSOLIDAMENTO FRANE VARIE 
BASSO TANAR_ FEISOGLIO CN 2 2.500 
PI-3-CN-760N- CONSOLIDAMENTO PIAZZA 
BASSO TANAR SERRAVALLE LANGHE * CN 2 | 2.200 
PII-CN-761N- CONSOLIDAMENTO CAPOLUOGO 
BASSO TANAR SAN BENEDETTO BELBO CN 2 800 
PII-CN-762N- CONSOLIDAMENTO FRANE VARIE 
BASSO TANAR SAN BENEDETTO BELBO CN 2 50 
PI-3-CN-763N- CONSOLIDAMENTO BORGALETTO 
BASSO TANAR TREISO CN 2 300 
* PIS3-CN-764N- CONSOLIDAMENTO FERRERE 
BASSO TANAR ALBA I CN, 2 200 ' 
Sii int ni pr cio i iii ire iii pe e 1—_ 
PISI-CN-765N- — | CONSOLIDAMENTO LOC VILLA ' 
BASSO TANAR BOSIA { CN | ; 2 | 2.300 |! 
En enni 
{TT PI3-CN-766N- CONSOLIDAMENTO CONCENTRICO 
BASSO TANAR DIANO D'ALBA I CN, 2 800 
1 PIS-CN-767N- CONSOLIDAMENTO LOC RICCA ED ALTRE. 
BASSO TANAR BENEVELLO CN | 2 68, 


PI-3-CN-785N- 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


==: 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BORGOMALE CN, 


BASSO TANAR 


PI-3-CN-786N- 


PI-3-CN-B10N- 


PI-3-CN-813N- 


BASSO TANAR 


PI-3-CN-831N- 


BASSO TANAR 


PI-3-CN-833N- 


BASSO TANAR 


PI-3-CN-834N- 


BASSO TANAR 


PI-3-CN-836N- 


BASSO TANAR 


PI-3-CN-837N- 


BASSO TANAR 


PI-3-CN-841N- 


BASSO TANAR 


PI-3-CN-842N- 


‘BASSO TANAR 


PI-3-CN-B43N- 


BASSO TANAR 


,  PIS-CN-844N- 


BASSO TANAR 


1 PII3-CN-B49N- 


BASSO TANAR SANTO STEFANO BELBO 


PI-3-CN-852N- 


BASSO TANAR 


PI-3-CN-858 


BASSO TANAR 


BOSSOLASCO 


BASSO TANAR : SERRAVALLE LANGHE 


N 
(SI 
> 
s 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


CN, ' | 2 995 
__—r_m ________—< 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


CN | 3 1388 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


CASTINO 


CN 2 127 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


CRAVANZANA 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


FEISOGLIO 


CN | 2 628 


2 337 


CN AE DE 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE TORR BELBO { C M ALTA LANGA) 


MONTEZEMOLO 


CN | 3 1060 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


NIELLA BELBO 


CN | 2 238 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


SAN BENEDETTO BELBO 


È 


CN | 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


ARGUELLO 


CN. si 2 47 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


CERRETO LANGHE CN ' | | 3, 1658 
OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 
LEQUIO BERRIA CN | 2 | 3971 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


‘ALBA 


CONSOL LOC SAN ROCCO 


CAMO 


SISTEMAZ. RIO SACCHETTO 


SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE TINELLA IN LOCALITÀ BORGO STAZIONE E DEPURATORE CONSORTILE 


i 3 [ 2.500 i i 


CN 2 | 1500 i ’ 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL imp 

BASSO TANAR  CRAVANZANA CN 2 500 
"— PI:3-CN-861 —— FRANE VARIE 
‘BASSO TANAR MAGLIANO ALFIERI CN 2 250, ! I 

PI:3-CN-864 CONSOLID VIA CORPUS DOMINI 
BASSO TANAR MANGO CN 2 400 

PII-CN-865 FRANA DI GALA NEL CONCENTR 
BASSO TANAR MONTELUPO ALBESE CN ì 2 400 

PI-3-CN-871 FRANA BERSANO E ROSSI 
BASSO TANAR ROCCHETTA BELBO CN 7 2 200 

PI-3-CN-276 FRANE VARIE 
BASSO TANAR RODELLO CN se 2 | 250 


PI-3-CN-877 FRANA FERRERI E DAVICHI 


BASSO TANAR_BOSIA CN | 2 7801 
1 ————_—_ É———m@€ su an Dai iii ia e e e ] ee reni] 


PI-3-TO-787N. OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


BASSO TANAR ROCCHETTA BELBO CN | 2 3381 


PI-3-TO-788N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA} 


i BASSO TANARO 46.004 102.252 9.688 
BASSO VERCEL MORANO SUL PO AL 2 | 50 i 
{ PII-AL-I6SN- SISTEM E SGOMBERO MATERIALI 
TASSA ESSI sassi zia n AA. SIA e (ESTA, 
BASSO VERCEL. CRESCENTINO Ve, 2 no 2 1701! i 
lrn iii ian Valli ii ian —______“ 
| PI-.3-VC-059 «,SIST ALVEO DORETTA MORTA 
i 
BASSO VERCEL CRESCENTINO VE: 2: 20° 2 | 220 e 
Lote (boo sco 
PI-3-VC-060 , SIST DEFLUSSO DEI COLATORI DI ACQUE | 
—rr—r==—=z ee 
[BASSO VERCEL. CRESCENTINO ve] CEL EI PRI 
L__—___________—-kÈl 
PI3-VC-061 [SISTEMA DI COLATURA ACQUE DI SOPRASSUOLO 
L_______——__——& 
BASSO VERCEL. TRINO VC 2. S| 2 | 50] | | 
lic cin lc o lulil RAS | : 
Pi-3-VC-212 {SISTEM COLATORI ACQUE DI SOPRASSUOLO 
BASSO VERCELLESE OCCIDENTALE 1.330; | 1.440) | 
Sia iaia eis RE” 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
intervento Aggiornamento 
PS 45 L22195 L.185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 
BORMIDA ACQUI TERME AL 2 300 2 | 300, 
PI-3-AL-003 MOVIMENTO FRANOSO LOC ALBERGO ; 
I 
BORMIDA ACQUI TERME AL 2 | 120 2 120: | : 


PI-3-AL-008 SISTEMAZIONE RIO USIGNOLO 


BORMIDA = *CARTOSIO AL “2 6 2 | 60, 

© PI-S-AL:067 — SISTEM FRANA LOG LAVANUTO 

BORMIDA =—— CASAL CERMELLE = — AL “2 82 230 

— BIFAL068 ni ARG E ALVEO RIO ORBICELLA 

BORMIDA =—— MALVICINO — AL "2% 2 80 

“ — PI-S-AL-157 — DIFESA SPONDA SX TORR ERRO-SC PER FOGLI ò 

BORMIDA — — MELAZZO AL "7 Ulla. D 270 

—— RiaAL-ie4 — SIST TORR ERRO x Seti 

BORMIDA —— ORSARA BORMIDA — AL O “2 0 2 100 

"—  BK3-AL-199 ——CONSOLID ROCCA SOTTOSTANTE ORATORIO = 
BORMIDA — OVADA ALT “207 #0 2 4 = | 
“— Pi-3-AL-202 — — DIFESE SPONDALI TORR ORBAE STURA = 
BORMIDA —— PRASCO TAL “gno “ade a TC RE 
©" BI:3-AL-246 —DISALVEO È DIFESE RIO CARAMAGNA = 
BORMIDA —— SANCRISTOFORO — —  ALO CEE MESI 
“ PI-3-AL-275 —REGIMTORR LEMME i 
BORMIDA = SILVANO D'ORBA AL — 2, 30Ì _2 ] 300° CS 
“— PI-3-AL-290 ‘SC VIA DELLA PIEVE (ROCCA) 

BORMIDA — |SILVANO D'ORBA ——‘( AL; Fat R TE De Sn 
(7 PIS4AL-292 — |[SISTEMAZIONE TORRENTE PIOTA Î 
BORMIDA —ISPIGNO MONFERRATO —; AL | Ei Bo 26855 | 


— LIE ro oli i INIZI E 

PI-3-AL-296 DIFESA FIUME BORMIDA LOC FORNARINI E $S ROCCO i 
ll Paesi 
li eni 
BORMIDA IMISONE AL 1 20, 2591; 2 250 | | i 

) L 

TT, 

PI:3AL-326 | DIFESATORR VISONE LOC ROCCA Î 


BORMIDA —— e Ea e AT 
BORMIDA ISONE AL 2 Lat 2 90 


' 
L_—r—r—_———————————————r————_—ms 


PIIFAL-327 DIFESA TORR CARAMAGNA LOC CUCCIA | 
4 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
irc cio e a O i ai a 


Piemonte 

Intervento Aggiornamento 

PS 45 L_22/95 (195/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BORMIDA BORGORATTO ALESSANDRI. AL ‘ 2 651! 2 65 
PI-3-AL-339 ''SIST IDRAULICA TORRENTE CHISONE 

BORMIDA CAPRIATA D'ORBA AL, 2 3001, 2 300 
__—_————T" "ktkgMp%pnqpRAhAr”—îkîhth?pRA”AZH— rr ———_—_ ir—————___È______ _—_—»—_y 


PI-3-AL-343 « SIST MOV FRANOSO LOC CASTELVECCHIO 


BORMIDA — © DENICE — — — AL 2 20) 2 200 

TT PIS-AL346 DIFESA E RICALIBRATURA ALVEO TORR_ BORMIDA 

BORMIDA = FRASCARO AL “2 61 2 65 

— PRRAL:348 sa IDR TORR GHISONE 

BORMIDA =—— FRUGAROLO — AL E 143 ri 
"—— PI-3-AL-349 ——ROGGIA DOREA 

BORMIDA — LERMAO TAL cen ese 70 

©" Ri3-AL-350 ——RICALIBR ALVEO 7 PIOTA 

BORMIDA =— MOLARE AL “2 8 2 80 

“— PIFAL:351 — COMPL LAVORI PROTEZIONE SCARPATA SOTTO CIMITERO / TT 
BORMIDA =— ORSARA BORMIDA — AL “— 2° 5302 500 

“— Pi-3-AL-352 —CONSOLID MOV FRANOSO SOTTO CASTELLO 

BORMIDA —— VISONE ———_—a° = 1-10 % 
— RISAL:361 ;RICALIBRATURA TORR_ CARAMAGNA 

BORMIDA — VISONE AL age rane a 28 


PISAL-362 2 INDAGINI E MONITORAGGI 


BORMIDA (TRISOBSIO AL» \ 2 | 100 I ; 
ì Ù 
PISAL-I67N- | 


ESS MURI SOSTEGNO E COMPL SISTEMAZ. MUNICIPIO 
IBORMIDA —|(CAPRIATA D'ORBA ; AL] a _}{2]30__{ |] 


murs eri mi ir n i aaa CE ASIA 

BORMIDA CASTELNUOVO BORMIDA AL | ' î ! 2 15 ] 

SIAE: | ESTRO NERA IA, ae ti E 

{T PISALIBEN-  — RIPRISTINO RIO FONTANA VERNONE ì 

ir dario Lei ii 

BORMIDA ‘MOLARE AL 2 | 200 
PI-AL-390N- —— MOVIMENTO FRANOSO SOTTO L'ABITATO 


’ 
Ì 
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16-3-1996 Suppiemento ordinario alii GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


4 


Piemonte 
intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L.185/92 

BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BORMIDA ‘PONTI AL | 2 ago 
_—_——————————————_—____+ ____r_r———___—T_mTTT—Ém_m_m_—————r———È———r——È——@—t—@m1€—@l1nàÀk@ e e e ee 

PI-3-AL-391N- ! SISTEM DIFESA E RICALIB ALVEO FIUME BORMIDA 
BORMIDA — —|\PREDOSA == AL 2 32° 


RE 


N PI-3-AL-392N- | ‘DIFESA SPONDALE TORR STANAVAZZO LOC MANTOVANA 

—______—_ lc  —T tm n 
BORMIDA CARTOSIO AL‘ | 

trenini | pini ni ii nmiin ——m——m——————_—t@É 


PI-Y-AL-A06N-© | ‘OPERA ESTENSIVA RIO SAQUANA 
1 


PIS-ALA407N-c OPERA ESTENSIVA RIO CAGLIONIA 


2 
BORMIDA ! CARTOSIO AL cana i 3a) SSR METE) 
Lor_mm@—_—rr_rrrrÉrr<@rmuuy@Ir@@1t@’u@@ò@ 1.1 e ————_————___—— t 
BORMIDA DENICE AL 2 


PI-3-AL408N-< OPERA ESTENSIVA RIO MULINO ' 


SEI AZIO IEEE SEE 
BORMIDA CARROSIO AL 2 801 
rialzi Lili "si dii ii 
PI-3-AL A409N-c OPRE ESTENSIVA RIO POMAIOLO 
BORMIDA FRACONALTO AL i | 2 50 
PI-3-AL41ON-  - OPERA ESTENSIVA RIO MULINO 
BORMIDA VOLTAGGIO AL | 2 40: 
O RI, VR LI MAI III E RISSA ES PIENE, A —_————y 


PI-Y-AL411N- | OPERA ESTENSIVA RIO CARBONASCA 
___ I TZ EI O - —_ TEOLO 
BORMIDA LERMA AL 2 120 


PI--AL-412N-c {OPERA ESTENSIVA RIO BUI! 


BORMIDA — — MORNESE TT CELA SI TE 
— PIFALZIAN  — :OPERA INTENSIVA RIO ROVERNO ( € MALTA VAL LEMME ALTO I 

Bormiva — cassine TR aaa CR 
:BORMIDA |[CASTELLETTO MONFERRAT] AL | IRR rg 90] ME 


oa PI-IAL425 Î DIFESA IDRAULICA ROGGIA BALDONE 

‘BORMIDA avi ' AL i 2 851 | | | 
Lat 11# E ERA, ——_———______—_—_—__st 
Î PRRALA27 | [DIFESA SPONDA DX TORR. ARDANA A MONTE CONFLUENZA 


‘BORMIDA IGAVI AL 2 120; | 5 I 

LL _____ dorli toecstia 
i PISAL428 pes E RIPRISTINO ALVEO TORR. LEMME LOC MAGLIETTO E MOLINO Î 
Sesia —— Torta STATA | 
BORMIDA ||OVADA AL 2 80 ' 


i PI-FAL433 | pes SPONDA DX TORR STURA LOC PIZZO DI GALLO | 


= leg 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BORMIDA PONZONE i AL | 2 185 
"PI 3-AL-434 CONSOLID ABITATO 
BORMIDA i SPIGNO MONFERRATO AL 2 150 
PI3-AL439 SVASO E DIFESA F_BORMIDA A VALLE PONTE ROMANO 
BORMIDA BUBBIO AT 2 100 27 100 
PI-3-AT-035 DISALVEO TORR TATORBA 
BORMIDA LOAZZOLO AT 2 sa 2 54 
PI-3AT-202 RIPRISTINO S_FOGLIANO È INDAGINI GEOL. 
BORMIDA MOMBALDONE AT “2 0 2 ]} 100 
PI-S-AT-209 RIPR DIFESA FIUME BORMIDA DI SPIGNO 
BORMIDA OLMO GENTILE AT 2 186 TE 3675 
PI-3-AT-248 SIST IDR RIO TATORBA {C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA ROCCAVERANO AT 2 66 2 66 
PI-I-AT-284 INDAG GEOGN FRANA S C_ GIORGINO-PIAZZ. 
BORMIDA SAN GIORGIO SCARAMPI AT 2 120 2 55 
PI-3-AT-310 IND GEO SC BOGLIOLI 
BORMIDA CESSOLE AT 2 536 | "2 5362 
PI-3-AT-377 SIST IDRAULICA RIO CARBONE (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA CESSOLE AT 2 107 | 2 107 036 
PI-YAT-378 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO TADELLO {(C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA CESSOLE AT 201 su È | ) 2! 200 
| — BISAT-380 1 .SIST MOVIMENTO FRANOSO REG BOSIO (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 


DASMIRA O IRAP O TOT RP Ta | 394) n 
BORMIDA 'LOAZZOLO Rae Ud i SLI | i 2 | 72331 
PI3-AT-383 © SISTEMAZ. IDRAULICA RIO SAN PONCIO (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) Î 

! 
BORMIDA MOMBALDONE | ATI i 2 | 8SÌ |, | i, 2 3951 


! PI-3-AT-384 A SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE OVRANO (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) I 


III LITIO init ri init 
BORMIDA ! OLMO GENTILE AT! i 2 ci Si i | 2 | 343,041 
lur——m—_—m——_—_É__——mm_mTP—tttrÉt@@mt@ 
PI-3-AT-385 | SIST MOV FRANOSO REG LAVAGNINI-S CANALE (CM LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA SESSAME i AT 274; 268] * > 2 1° 
e n ln —____________—————————_——————_—€& AGREE CAPRERA | 
i PI3-AT-387 SISTEMAZ. IDRAULICA RIO CALDANA (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Hi 1 
Piemonte i 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 1.22/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BORMIDA SESSAME AT "2 239 Ca 23672 
ri rrcolrit iocol oc csc poderi POS NIN IA III, VIE PIA O A 
PI-3-AT-388 SISTEMAZ. IDRAULICA RIO MERLI {C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA VESIME AT 2 Fry RI | D 3 SII 
PI-3-AT-390 SISTEM IDRAULICA RIO CASTELLO (C M LANGA STIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA VESIME AT 2 264 ca ne 3 264 
PI-3-AT-391 SISTEM MOV FRANOSO REG BRICCHETTO (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA VESIME AT "2 175 2 174 88: 
Pi-3-AT-392 SISTEM IDRAULICA RIO COSTALUNGA (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA VESIME AT "2 140 | 2 14031 
PI-3-AT-393 SISTEM IDRAULICA RIO CASALINO (CM LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA VESIME AT 2 421 | 2 420 56 
PI-3-AT-394 SISTEM IDRAULICA RIO TATORBA {[C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA VESIME AT 2 494 2 494 3 
PI-3-AT-396 SISTEM MOV FRANOSO REG PIAN CAVALLA (LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA OLMO GENTILE AT 2 60 


PI-3-AT-401N- DISALVEO RIO TATORBA E PERLETTO 


BORMIDA CESSOLE AT 2 210 
PI-3-AT-406N- —SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN REG GIARONETTO 
BORMIDA CESSOLE AT 2 29 


PI3-AT-407N- MONITORAGGIO MOVIM FRANOSO IN REG GIARONETTO ì 
I E TTT TIE] EE:_ E CC. — e _———=—'@ 


Ly reputate capre ZIO e ga i] q 
BORMIDA , OLMO GENTILE AT. i 2 1300] 


! PISATA411N- OPERE ESTENSIVE RIO TATORBA (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA 6LMO GENTILE AT SER [372608 


PI-3-AT414N- (OPERE ESTENSIVE RIO MERLI (C M_LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 3 


' 


BORMIDA SESSAME AT 2 297911 


PI-Z-ATA4ISN- OPERE ESTENSIVE RIO VALLE (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 


i 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
"lr ici LA ‘ne enni pete 


Piemonte i 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 1185/92 

BC CL Imp CL imp CL Imp 
BORMIDA ROCCAVERANO 1 AT | 2 | 27,5) 
litri iii iL nr ai 

PI-F-AT-416N- OPERE ESTENSIVE RIO OVRANO {C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) | 
BORMIDA i SEROLE ; AT 2 | 4661 
ii eee e e e dee glieli Se, 

PI-3-AT-417N- OPERE ESTENSIVE RIO MORI (C M LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA) 
BORMIDA BUBBIO AT } 2 200 Ù 
e no lr ————mÈt_—_m—tz€rm——t—t_ z&6 POT SENESE ORE ES IAN A 

PI-3-AT-421N-© —‘CONCENTRICO 

I 

BORMIDA ROCCAVERANO AT 2 550 ' 


PI-3-AT-42SN-c CONSOLIDAMENTO CASC VECCHIA SOTTANA LOC SAN GIORGINO 


BORMIDA SAN GIORGIO SCARAMPI AT 2 650 i 
PI-3-AT-426N-c CONSOLIDAMENTO QUE FRANE SC BOGLIOLI E ARLANDA Hi 
BORMIDA SAN GIORGIO SCARAMPI AT 2 64 
PI-3-AT-427N- INDAG GEOL SC ARLANDA 
BORMIDA -Comuni interessati AT 3 | 2000 
PI-3-AT-435 OPERE IDRAULICHE AFFLUENTI BORMIDA (C M LANGA ASTIGIANA) 
BORMIDA LOAZZOLO | AT: "2 500 
PI-3>-AT-436 CONSOLIDAMENTO SAN FOGLIANO 
BORMIDA MONASTERO BORMIDA AT 2 500 
PI-3-AT_449 ISISTEMAZ PIAZZA SAVONA 
BORMIDA CAMERANA CN 3 435 2 | 1020 i 
PI-3-CN-098 DA DIFESA E CONSOLID ABITATI 1 
BORMIDA CAMERANA i CN: 20, 73 2 73 ; 


PI-3-CN-107 *IINDAG E MONITORAG FRANA CASE BRICOT 


BORMIDA {|CORTEMILIA 1 CN | 3, 500. 2. 600 Î I 
nti rin I | 

' Pi-3-CN-200 DIFESA E CONSOLID ABITATI 

pr cra Sao) ; 


BORMIDA {GOTTASECCA CN | 31! 400 2 900 i 
Ì i Ì 
j PI-3-CN-260 [DIFESA E CONSOLID ABITATI | 
lei —_ rx 
——_ _—_— ———_—— 
BORMIDA IGOTTASECCA | CN; 2 115 2 115 t 
| PI-3-CN-266 [INDAG E MONITOR FRANE IN VALLE 
BORMIDA | ILEVICE CN 2 ! 250! _2 250 | 
PI-3-CN-300 DIFESA E CONSOLID ABITATI Ì 
——_eriilia ii i 


— 187 — 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL imp 
BORMIDA LEVICE A CN 2: 001 2 600 | 
PI-3-CN-304 SISTEM IDRAULICA Ri 
BORMIDA MONESIGLIO CN 20. 950 I | 2 1.450 ! 
PI-3-CN-363 DIFESA E CONSOLID ABITATI 
BORMIDA PERLETTO CN 2 l 2501 2 | 750, 
PII-CNA453 DIFESA E CONSOLIDAM ABITATI 
BORMIDA PERLETTO CN 2 200, 2 200 
L'AS I IC EI ERA PENTOLE CENA OPE] 
PI-3-CN-456 SISTEM IDRAULICA RII 
BORMIDA —PEZZOLOVALLE UZZONE CN 2 50 2 150 
PISCN=462 ‘DIFESA E CONSOLIDAM ABITATI 
BORMIDA PEZZOLO VALLE UZZONE CN "2 250 2 | 250 
PI-3-CN-466 SISTEMAZIONE IDRAULICA RII 
BORMIDA PRUNETTO CN 2 26 2 59 
PII-CN-495 INDAG E MONIT FRANE LOC CAMPO MARZO 
BORMIDA PRUNETTO CN 2 210 2 310 
PI-3-CN-497 DIFESA E CONSOLID ABITATI 
BORMIDA PRUNETTO CN 2 280 2 280 
PI-3-CN-S01 SISTEM IDRAULICA RII 
BORMIDA SALICETO EN 2 300 2 300 
PI3-CN-552 SISTEM IDRAULICA RI 
BORMIDA GAMERANA CN 2 # ., 2 0l 
iii ii ia iii ie Sitia 
i PR3-CN441 INDAGINI E MONITORAGGI 
BORMIDA {CASTELLETTO UZZONE iCN: 2.1 861 


| 2 861, ‘ 
| PI-3-CN-642 | MONITORAGGIO FRANA VALENTINI $ i 
trend Pirro e ae e ni til 
BORMIDA HLEVICE | CN 2) 821 | 2 82: ! } 
} i 
PI-3-CN-647 


I MONITORAGGI LOCALITA' S ERMETE | 
LI 


—T_oTeez—— 


BORMIDA ‘TORRE BORMIDA "CN 21 20° 2 | .200 
| PI3-CN-660 ; [SISTEMAZIONE IDRAULICA RI? Ù 
BORMIDA 'SALICETO CN 2 201: 2 200 i 

PI-3-CN-666 DIFESA E CONSOLID ABITATI i Ì 


— 188 — 


Serie generale - n. 64 


16-3-1996 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 1185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
BORMIDA «Comuni interessati 3 1000 3 1.000 ' 
PI-3-CN-674 OPERE IDRAULICHE AFFLUENTI TOR UZZONE (C M ALTA LANGA) 
BORMIDA COMUNI VARI CN 3 3.000 3 12000: 
PE SEN O GERI = SCORTA GAIA, MPrtat. SRL È 
PI-3-CN-675 OPERE IDRAULICHE AFFLUENTI TOR BORMIDA ( C M LANGA ASTIGIANA) 
BORMIDA MONESIGLIO CN ti 25 2 25 
PI-3-CN-694 INDAGINI E MONITORAGGI LOC POGGIO SR 
BORMIDA PERLETTO CN 2 82 2 82 Da 
PrI-CN695 INDAGINI E MONITORAGGI NEL CONCENTRICO 
BORMIDA SALICETO CN 2 202 20 
PI-3-CN-598 INDAGINI E MONITORAGGI SOPRA S S_28 
BORMIDA BERGOLO CN 2 150 
PI3-CN-705N- SISTEMAZIONI IDRAULICHE 
BORMIDA — CORTEMILA ———CN 37 300 
PI-3-CN-712N- —— SISTEMAZIONE IDRAULICA 
BORMIDA -Comuni Interessati Ù 3 | 3 000 
PI-3-CN-725N- —AFFLUENTI TORRENTE UZZONE { C M ALTA LANGA) 
BORMIDA -Comun: interessati 3 5 400 
PI-3-CN-726N- ‘AFFLUENTI TORR BORMIDA (C M ALTA LANGA) 
BORMIDA CAMERANA CN 2 92, 
PI-3-CN-768N- INDAGINI E MONIT COSTA BELTRAMI 
BORMIDA LEVICE i CN: 2 33. 
nt, cia sent i PRI ATI bagno oli 
PI-3-CN-769N- INDAGINI E MONIT LOC LANTERNAZZA 
BORMIDA PERLETTO | CN | 2 26; | 
PIS-CN-770N- INDAGINI E MONIT CASE CARBONE I 
BORMIDA GOTTASECCA . CN 2 150 | | 
| RSS SOR STATO 
PII-CN-771N- CONSOLIDAMENTO LOC VILLA 
-———__—__ u__——_—_—> pri 
BORMIDA + LEVICE | CN! 2 | 1.300 Î ! I ' 
PI-3-CN-772N- "CONSOLIDAMENTO FRANE VARIE 
BORMIDA PEZZOLO VALLE UZZONE CN 2 300 
PI-3-CN-773N- —— CONSOLIDAMENTO AREA VIVAI NEGRO 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 122/95 L_ 185/92 
BC CL Imp CL Imp CL imp 
BORMIDA PEZZOLO VALLE UZZONE CN "2 53 7 
PI-3-CN-774N- INDAGINI E MONIT AREA VIVAI NEGRO ssi 
BORMIDA CASTELLETTO UZZONE CN 2 100 aa 
PI-3-CN-775N- CONSOLIDAMENTO FRANA VALENTINI 
BORMIDA TORRE BORMIDA CN 2 400 
PI-3-CN-776N- CONSOLIDAMENTO FRANE VARIE 
BORMIDA PRUNETTO CN 2 230 
Pi-3-CN-777N- CONSOLID LOC POGGIO 
BORMIDA PRUNETTO CN inca “2 | 100 
PI-3-CN-778N- — CONSOLID LOG ROSSINI 
BORMIDA PRUNETTO CN "2 50 
PI-3-CN-779N- CONSOLID LOC CAMPÒ MARZO 
BORMIDA PRUNETTO CN e ER 90 


PI-3-CN-780N- CONSOLID MUNICIPIO 


BORMIDA PRUNETTO CN 2 100 


PI-3-CN-781N- CONSOLID LOC BRICCO 


BORMIDA PRUNETTO CN 2 33 


PI-3-CN-782N INDAGINI E MONITORAGGI LOC BRICCO 

BORMIDA PRUNETTO “i CN 2 53 
OLI-CN-783N- INDAGINI E MONITOR LOC POGGIO 

‘BORMIDA PRUNETTO CN i 2 33 


PII-CN-784N- |: INDAGINI E MONITOR LOC ROSSINI 
' 


‘BORMIDA —: BERGOLO CN | E ssi 
{TT PISCN-7SSN- > OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (CM ALTALANGA) ==> TT] 
‘BORMIDA :CAMERANA CN, TE RR 
{T PIS-CN-S00N-% OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (CM ALTALANGAO = | 
BORMIDA CASTELLETTO UZZONE ;CN. canini ai Dea “2a 560 
{  PIS-CN-801N- — OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) : 
Bormiova vice Ni "=" 


PI-3-CN-804N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
[init Gi cirie rene rn "rr _ _ —_m1hmt1n1n1k1Hr—————_—___t__z—tz—z<=z<——1rocc is’ E: -] 


Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 L22/95 L.185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 
BORMIDA MONESIGLIO CN 


N 
s 
bs] 


——————————È———_——_—_—T—__—m——————————È 
P1-3-CN-B0SN- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


BORMIDA ,PEZZOLO VALLE UZZONE ! CN] 


PI-3-CN-B06N- : OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 
l 


BORMIDA PRUNETTO CN 


L__—_—__——T—_—_—__—_—_r————_——Éun 
PI-3-CN-807N- jOPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


2 957 


BORMIDA SALICETO CN, 


ion oi cia — 
PI-3-CN-808N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (CM ALTA LANGA) 


BORMIDA TORRE BORMIDA CN 


PI-3-CN-809N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


i 


BORMIDA CASTELNUOVO DI CEVA CN 


PI-3-CN-B18N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA VALLE TANARO - MONGIA - CEVETTA) 


BORMIDA CORTEMILIA CN 


PI-3-CN-832N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


BORMIDA PERLETTO CN 


PI-3-CN-839N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M ALTA LANGA) 


i 


BORMIDA CASTELLETTO UZZONE CN 


2 390 
L_—_mm_——__—___n n RAR i II PAIA 
PI-3-CN-853 PONTI 
PA 
BORMIDA BERGOLO CN 2 701 


i 
H PI-3-CN-856 FRANA CABURANA 
(per SS Aa 


roeema_rr———T—————@eooe_—___——_1————————@—È€zk __——__—_—_—__———— -—_n—c-—————_—_——_—- 
BORMIDA |CAMERANA CN j | i 2 41! H 
Pe Lai lira | Î I 
PI-3-CN-857 | INDAGINI CASA SOTTANA 
BORMIDA CASTELNUOVO DI CEVA Î AT | ! i} 2 | 501 | | 
| PI-3-CN-859 Prc 
BORMIDA |BALICETO | i | 500] | 
Sint 18 —zì——É É6 
FRANA MADONNA DELLE NEVI 
——: 
TT PI3-T0-802N- | [OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C.M. ALTA LANGA) pre 


BORMIDA :GOTTASECCA CN; | i 20,0 408 
eroe dl ol el —ri iui it VRPPRIMELEA: SELVA] 


| PI-3-TO-803N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C.M ALTA LANGA) È 


— 191 — 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale » n. 64 


LL 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.185/92 
BC CL Imp (1 Imp CL Imp 
BORMIDA i 18.976 35.641 16.890 | 
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Piemonte 

intervento Aggiornamento 

PS 45 L_22/95 1185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 

CURONE-STAFF FABBRICA CURONE i AL! ' 2 70 2 70: 
| PI-3-AL-116 MOV FRANOSO LOC COSTIOLO E CAMARCHESI 
CURONE-STAFF FABBRICA CURONE ! AL! 1 2 86 2 80: 
OI E e re anni becct ca 
| PISAL:147 MOV FRANOSO LOC SELVA PIANA 
CURONE-STAFF FABBRICA CURONE i AL! 


N 
- 
z 
o 
Nn 
A 
- 
(©) 


——r———_——r —_P————_—+—————————— eee ee e 


Ù PI-3-AL-120 RIPR TORR CURONE LOC CASTELLO E BRUGGI 


'CURONE-STAFF POZZOL GROPPO AL ge. gp 210 

" PI-3-AL-242 DIFESE TORR STAFFORA LOC MULINO E OSTERIA 

CURONE-STAFF FABBRICA CURONE ALC “2 660° 2 150. 

—— PI:3-AL-347 —SIST DIF SPONDALE È BRIGLIA TORR CURONE 

CURONE-STAFF FABBRICA CURONE ALC “— 2 102 340 TT 
"— PI-3-AL-363 —— RICOSTRUZIONE BRIGLIA RIO MAESTRO 

‘CURONE-STAFF FABBRICA CURONE ALO ei 0 2 240 
" PI-3-AL:366N- —— SIST IDRAULICA RIO DEL LAGO (C M CURONE - GRUE - OSSONA) 

‘CURONE-STAFF FABBRICA CURONE ——AL: e 2 48.52 
"—— PI-AL:369N- — SISTEM IDRAULICA RIO MAESTRO (C.M CURONE - GRUE - OSSONA) 

'CURONE-STAFF FABBRICA CURONE AL TE AE argo) 
| PI3-AL-370N- —— SISTEM IDRAULICA RIO GABBIONE (C M. CURONE - GRUE - OSSONA) 

CURONE-STAFF FABBRICA CURONE —— AL CE 2 336 


PIIYAL-371N- SISTEM IDRAULICA RIO SCORGARELLA (C M CURONE - GRUE - OSSONA} 


CURONE-STAFF FABBRICA CURONE i AL | \ | | i 2 116,874 
| I i) 


I ERI ZII III AE 
1 PIS-AL-372N- SISTEM IDRAULICA RIO CHIAPPA {C M. CURONE - GRUE - OSSONA) ! 


TA 
CURONE-STAFF: FABBRICA CURONE AL | i i vi | 2 330 
zone tipe 7 
PI:HAL-373N- SISTEM IDRAULICA RIO DELLA SORBA (C M CURONE - GRUE - OSSONA) 


{ICURONE-STAFF' FABBRICA CURONE AL | | | I | | 2; 207 
i i e [e ee 


PI-TAL-374N- MOVIMENTO FRANOSO RIO FONTANELLE (C.M CURONE - GRUE - OSSONA) Ì 
L 


[CURONE-STAFF: FABBRICA CURONE [AL] | ij |a Ta 
= RR E dg DU PESTE RETTO; 


enzo e _ _Éii-bGei. 0 ana _1nùl1ajboob.kijhn.T— runs, 
| PI3-AL-375N- SIST IDRAULICA RIO FOSSAGHE (CM CURONE - GRUE - OSSONA) i 


‘CURONE-STAFF FABBRICA CURONE {ALI | SE EA 
rr — e ——__ _ ew 
Ù 


TE 


i PIS-AL-377N- SISTEM IDRAULICA RIO STASSONE (C M CURONE - GRUE - OSSONA) #7. I 


i si 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L 185/92 
BC CL imp CL imp CL Imp 
‘CURONE-STAFF FABBRICA CURONE AL | 2 —0 
PI-3-AL-393N- OPERE ESTENSIVE RIO MAESTRO (C M CURONE - GRUE - OSSONA) 
CURONE-STAFF FABBRICA CURONE AL i | 2 60 
mie ina ATTI i NT 
n PI-3-AL-394N- OPERE ESTENSIVE RIO CAMINO (C M VALLI CURONE - GRUE - OSSONA) 
CURONE-STAFF' FABBRICA CURONE AL ” | 2 60: 
PI-3-AL-395N- OPERE ESTENSIVE RIO MOGLIARINA (C M VALLI CURONE - GRUE - OSSONA) 

CURONE-STAFF FABBRICA CURONE AL | 2 44/28 
PI-TAL-396N- OPERE ESTENSIVE RIO DEL LAGO (C M VALLI CURONE - GRUE - OSSONA) 

CURONE:-STAFF FABBRICA CURONE AL a | 2 307 404 
PI-3-AL-397N- OPERE ESTENSIVE RIO ARISOLA (C M VALLI CURONE - GRUE - OSSONA) 

CURONE-STAFF FABBRICA CURONE AL ° . 2 100 
PI-L-AL-398N- OPERE ESTENSIVE RIO STASSONE {C M VALLI CURONE - GRUE - OSSONA) 

CURONE-STAFF FABBRICA CURONE AL | 2 108! 
P1-3-AL-399N- OPERE ESTENSIVE RIO GASBIONE (C M VALLI CURONE - GRUE - OSSONA) 

CURONE-STAFF FABBRICA CURONE AL | "2 08 
Pi-3-AL-400ON- SISTEM IDRAULICA RIO BRAIA (C M VALLI CURONE - GRUE - OSSONA) 

CURONE-STAFF FABBRICA CURONE AL 2 75 
PI-3-AL-426 RIPRISTINO BRIGLIE Rii MINORI (LOC CALDIROLA) 

CURONE-STAFFORA-VERSA-TIDONE 640 1.035 2.625 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 46 1185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
DORA RIPARIA ALMESE To 2 1 800 2 | 1.800 
PI-3>-T0-009 TORR MESSA SCAVO E SCOGLIERA 
DORA RIPARIA ALMESE TO ip 2 | 1.552 
PI-3-T0-010 TORR VANGEIRONE E CASELETTE 
DORA RIPARIA AVIGLIANA TO 2 129 2 129! 
Pi-3-T0-021 ATTRAVERSAMENTO S S_ 24 DISALVEO 
DORA RIPARIA AVIGLIANA TO 2 500 2 | 500. 
PI-3-T0-023 CANALE SCOLMATORE FRAZ. GRANGIA 
DORA RIPARIA AVIGLIANA TO "2 80 2 | 1.250 
PI-3-T0-027 SIST IDR TORR MESSA LOC DRUBIAGLIO a 
DORA RIPARIA TORINO TO “2 200 
PI-3-TO0-1002N- S P_N 2 GERMAGNANO - SISTEM BRIGLIA E DIFESE SPONDALI AL PONTE SULLA STURA 


DORA RIPARIA 


PI-3-T0-1021N- 


DORA RIPARIA 


PI-3-TO-1026N- 


DORA RIPARIA 


PI-3-TO-1061N- 


DORA RIPARIA 


PI-3-TO-1079N- 


DORA RIPARIA 


PI-3-TO-1080N- 


| 


DORA RIPARIA 


I RT ETRO 


PI-3-TO-1081N- 


DORA RIPARIA 


PI-3-TO-1082N- 


DORA RIPARIA | SANTANTONINO DI SUSA 


PI-3-TO-1083N- 


DORA RIPARIA 


PI-3-TO-1084N- 


CONDOVE TO 


2 300 | 


S P_N 200 CONDOVE - DISGAGGIO E POSA RETI KM 9+800 10+000 E NELLA DIRAMAZIONE PER LAIETTO KM 2+000-2+300 |; 


CIR 350 i 
SP N 197 COLLE DEL LYS - DIRAMAZIONE CELLE - RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE KM 3+000 
2 24 


OPERE ESTENSIVE (C M ALTA VALLE SUSA) ' 


RUBIANA TO 


SAUZE D'OULX TO 


tp 100ì 


OPERE ESTENSIVE {C M VAL SUSA E VAL CENISCHIA) i 


ALMESE TO 


e e 


RUBIANA TO 


—_—_—_____——_——————————_—_—_———m———————————_————————tu 
OPERE ESTENSIVE ED INTENSIVE{C M VAL SUSA E VAL CENISCHIA) | 
RAS Pois de: a | TEST 7aei 
CASELETTE TO? ; Li | i 2 135ì 
pieno ira seni ____———————€ otite 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VAL SUSA E VAL CENISCHIA) 


CHIUSA DI SAN MICHELE | TO. | | i 
i@ et i _r—__! nni 


(SISTEMAZIONI IDRAULICHE (C M VAL SUSA E VAL CENISCHA) = TT] 
(SISTEMAZIONI IDRAULICHE (C M VAL SUSA E VAL CENISCHIA) 


OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VAL SUSA E VAL CENISCHIA) | 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/98 L 185/92 
BC CL imp CL Imp CL imp 
DORA RIPARIA  CHIANOCCO To ° | 2 50 
b PI-3-TO-1085N- OPERE ESTENSIVE (C M VAL SUSA E VAL CENISCHIA)} 
DORA RIPARIA MATTIE To | 2 5 


e e e eee 


— PI-S-T0-1086N- OPERE ESTENSIVE (C M VAL SUSA E VAL CENISCHIA) 
i 


‘DORA RIPARIA SANTAMBROGIO DI TORINO, TO | "2 120 


PI-3-T0-1087N- OPERE ESTENSIVE (C M VAL SUSA E VAL CENISCHIA) 


DORA RIPARIA PIANEZZA TO "2 120. 2 120 


PI-3-T0-503 DIFESE SPONDALI RIO FEILONE IN REG GRANGE 


DORA RIPARIA TORINO TO 2 202 200 


“——— PI3-T0-703 DIFESA SPONDA DX DORA A VALLE C SO ACLAUDIO 

DORA RIPARIA TORINO = TO n 200 

“ade” ira 

DORA RIPARIA TORINO TO “2 50 2 | 500 

"— PI3T0-724 SCOGLIERA STRADA BRAMA FAM — 

DORA RIPARIA CHIUSA DI SAN MICHELE — TOO 2 84 2 624 


PI-3-TO-844 SIST IDROGEOLOGICA TOR GAMBALASCA 


DORA RIPARIA GRUGLIASCO TO 2 245 2 245 


PI-3-TO-856 BEALERE COMUNALI 


DORA RIPARIA TORINO ” TO 2 70 2 170 


PI->-T0-891 DIFESA SPONDALE LOC PELLERINA LUNGO DORA RIPARIA 


fRaPAi piIbADIA ATARINO TTT FTANI VIS SER e 

DORA RIPARIA *{TORINO TO 2 | 240 | 

__—r————_——_—__— + e—————_—_____7yrywy>6_—m—————mTr_r—_—___——————€—@@ 

CLERO E IE 

:DORA RIPARIA [TORINO jro, 2 | 136 | 

e Lan ; dii 

+ PI3TO-911N- I CONSOLID BRIGLIE RIO VAL SALICE | 

l_r——___T_—_T——____y>b 

IEEE A its 

IDORA RIPARIA iTORINO ; TO] Î ] i 2 | 4501 TRA 
_—__———————mt————_——€€È€6 — 

[arto re 


ll pinna PARISI, 
DORA RIPARIA TORINO TO Î : I E) 600 ‘ 
A n ali cr le ia (eo c£ ini 
PII-TO-913N- RIPRISTINO PARCHI PUBBLICI ATL R 
REA LIRE fini CR ER gra 
DORA RIPARIA . PIANEZZA * TO | i î 2 690! ind 21: 
VERS ES E LIENT | l_——__ 
PI-3-TO-918N- CONSOLID PIAZZALE 1° MAGGIO i 
ei 
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Sor cloro ie noel sono, e na 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L_22/95 1 185/92 
BC CL Imp CL imp CL imp 
DORA RIPARIA ‘ALMESE TO, 2 500 


PI-3.TO-93EN- SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MESSA VECCHIA - COMPL. 


DORA RIPARIA ALMESE TO » 
IE nannini 


PI-3:TO-937N- SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR GARAVELLO 


DORA RIPARIA ALMESE TO; 2 | 200. | 
Pi-3-TO-938N- SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR MORSINO 
DORA RIPARIA ALMESE TO: 2 3801: 
Ci e ee e e LIE (RI SPREA 
Pi-3-T0-939N- SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR MESSA NUOVA 
DORA RIPARIA ALMESE TO wr 100 
PI-3-70-940N- —REALIZZAZIONE SFIORATORE DI PIENA SULLA BEALERA DI CASELETTE 
DORA RIPARIA ALMESE TO "2 120 
PI-3-T0-941N- SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR PISTA TAGLIAFUOCO , 
DORA RIPARIA ALMESE TO 3 1.500 
Pi-3-T0-942N- SISTEMAZIONE IDRAULICA RII VARI 
DORA RIPARIA AVIGLIANA TO 2 600 
PI-3-TO-S44N- CONSOLIDAMENTO FRANA LOC MONTECUNEO 
DORA RIPARIA BUSSOLENO TO 2 | 320 
PI-3-TO-949N- SISTEM IDRAULICA RIO ROCCIAMELONE 
DORA RIPARIA | BUSSOLENO TO: 2 197 
P1-3-TO-950N- a SISTEMAZIONE RIO PISSAGLIO E MOLETTA 
DORA RIPARIA 5.765 14.732] | 618 
I 1 Lr—@"—"—1_@/@ @.@@ 
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e TETRA] 
Piemonte I 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/98 t_185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
MONFERRATO CAMINO AL 2 200 2 200 | | 
E rn i ae a intimi Si SIE REI i 
PI-3-AL-342 RIPR ARGINI FIUME PO LOC BRUSASCHETTO Ì 
—_——+—<k<--__@ il 
MONFERRATO  CERRINA MONFERRATO AL, 2 80 2 80 I | 
PI-3-AL-345 © SIST MOV FRANOSO LOC GORINI i 
MONFERRATO PONTESTURA AL 2 150 2 150 ) 
PI-3-AL-353 MOVIMENTO FRANOSO SOTTO ABITATO 
MONFERRATO ROSIGNANO MONFERRATO ' AL 2 200 
PI-3-AL-414Nc —CONSOLID LOC ROCCA DEL CONCENTRICO 
MONFERRATO — PINO D'ASTI AT 2 40 
PIZAT453 SISTEMZ. RIO NISSONE 
MONFERRATO VERRUA SAVOIA TO 2 80 
PI-3-T0-1004N- —SP N 112 VERRUA - COSTRUZ, MURO SOSTEGNO DI M 40 
MONFERRATO  CINZANO TO 2 70 


PI-3-TO-1007N- S P_N 97 CINZANO - COSTRUZ. GABBIONATE A SOSTEGNO CORPO STRADALE KM 9+350 KM 11+250 


MONFERRATO SAN RAFFAELE CIMENA TO 2 260 


PI-3-TO-1008N- S P_N 99S RAFFAELE - COSTRUZ. MURO DI SOSTEGNO KM 1+700 KM9+0S0 


MONFERRATO  SCIOLZE TO 2 110 


PI-3-TO-1010N- SP N 118 SCIOLZE - COSTRUZ. GABBIONATE A SOSTEGNO CORPO STRADALE KM 0+800, KM1+100 
| I 
MONFERRATO PINO TORINESE ! TO 2 | 50 A 
ie en _—_ rr llroaziat 
PII-TO-101ZN- SP N 115 VALLE CEPPI. COSTRUZ GABBIONATE KM 6+220 5+870 6+950 (COM DI PINO T SE, BALDISSERO) 
MONFERRATO |!MONTEU DA PO , TO 2 30 
1 PISSTOSSTON: SISTEMAZIONE RIO MEZZANA /-/ TT] 
les ti ee E poi pi rara ni tds ontonazli 
e free Gr n 
MONFERRATO SAN MAURO TORINESE TO i H 2 17 | | 
bee lie cieienela 
PI-3-TO-S82N- [SISTEMAZIONE RIO COSTA | 
li 
prioni tra e na, 
MONFERRATO |ISAN MAURO TORINESE | TO ' 2 66 | 


PI-3-TO-9B3N- [STENAZIONE CANALE DI SAMBUY Î 
MONFERRATO ;iSAN MAURO TORINESE TO 2 | 10 ‘ Î 
PI--TO-S84N- | STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO LOC RIVODORA I 

1 t 


MONFERRATO |VERRUA SAVOIA "TO 2 
ttt i I È VARIO SAI NOAA 


4 
rr iii »6— —__—__- 


Ù 
i 


| 


"| PIZ4-TO-990N- ——CONSOLID FRANA LONGAGNANO 
ite 


\ 
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16-3-1996 “Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
io cir ll e a e e e e nn 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L_22/95 L_ 185/92 
BC CL imp CL imp CL Imp 
MONFERRATO za 430 1.421 
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16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 


Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 (185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 

ORCO-MALONE- BALANGERO TO 3 2.000 2 | 2.000 Î 

PI-3-T0-034 CANALE SCOLMATORE A MONTE ABITATO ° : 
ORCO-MALONE- BALANGERO TO 2 -80 2 80 ] ] 

PI-3-T0-038 SIST RIO CONFINE LANZO 
ORCO-MALONE- BARBANIA TO 2 275 2 275° I 


P1-3-T0-050 TOR FANDAGLIA SCOGLIERA MT 100 E FRANA 


ORCO-MALONE- BRANDIZZO TO 2 130° 2 130 


PI-3-T0-076 ARGINATURA TORR MALONETTO 


ORCO-MALONE- SAN BENIGNO CANAVESE TO 2 900 ! 


PI-3-T0-1013N- S P_N 40 SANGIUSTO - CONSOLID FONDAZIONI E SISTEM PLATEA E DIFESA SPONDALE PONTE SUL MALONE 


ORCO-MALONE- BRANDIZZO TO 2 300 


PI-3-TO-1014N- S P_N 220 BRANDIZZO - SISTEM PLATEA E DIFESA SPONDALE PONTE SUL MALONE 


FI 


ORCO-MALONE- MONTANARO TO 2 | 300 


PI-3-TO-1016N- SP_N 82 MONTALENGHE - RICOSTRUZ. PONTE SU RIO ACQUALONGA 


ORCO-MALONE- VAL DELLA TORRE TO 2 500 


PI-3-TO-1018N: S PN 177 VAL DELLA TORRE - RICOSTR PONTE SUL CASTERNONE 


ORCO-MALONE- BARBANIA TO 2 | 700 

__—_T—_—_—_—_—__—r__T 4 _r————__—————+—+m+@ __———_——— 
PI3-T0-1027N- S P_N 243 VAUDA INF - CONSOLID MOVIM FRANOSI E COSTRUZ. MURO DI CONTRORIVA 

———————__—_—_ i cito iriti 

ORCO-MALONE- ROBASSOMERO TO 2 | 500 . i 

lr i lità br ceci reonatti 

PI-3-TO-1028N- S P_N 18 ROBASSOMERO - COMPL BRIGLIA VALLE PONTE STURA 

i iii EA SEI 

li, zinco riti i e —_____——— 

(ORCO-MALONE= PESSINETTO TO] ARE ELIO Î 

[E SIE IRR i ed i e n] eo Ut 


| PI3-T0-1029N- 18 P_N 30S IGNAZIO - RICOSTR. MURO DI CONTRORIVA KM 2+300 E COSTR. MURO DI CONTRORIVA IN LOC. GISOLA 
Aporrnmar cs revanie ——TTTTTTO) 
(ORCO-MALONE= LEVONE I TO] [_T_ [2] | 
_____________ 
Lr gr1rim L_iÉt€€p 

PIS-TO-1031N- | SP N 13 FRONT -CONSOLID PONTE TORR GALLENCA 


(ASARAZAEI ALIA INEarnite  —————TTTRAI 

{ORCO-MALONE:[CUORGNE TO [ i {2 | 39] | 

PI-3-T0-1032N- IS P_N 42 SANTUARIO DI BELMONTE - DIRAMAZIONE PER BELMONTE - COSTR. MURO SOSTEGNO E CONTRORIVA E 
[PULIZIA VERSANTE °° —_________________T—____ 


___@YPULIZIA VERSANTE Ri 


So = 
ORCO-MALONE+[PONT-CANAVESE [To] fr] i{a ao: 17] 
SE 


PI3-TO-1033N- | S P_N 47 VAL SOANA - CONSOLID FRANE KM 1+200 2+400, 7+000 
PI N E I E RO 


DI 


16-3-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 64 
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Piemonte | 
intervento Aggiornamento 
PS 45 1_22/9 L.186/92 
BC CL Imp CL imp CL Imp 
ORCO-MALONE- VALPERGA TO. t i 2 105 "7 
__—_r————_————&——_——Fr—_—P—_|"x8@6È en nie ——————_—- i 
PI-3-T0-1034N- — 'S P_N 42 SANTUARIO DI BELMONTE - LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO KM 18+100 Ei 
ORCO-MALONE- CERESOLE REALE j TO! , ! 2 | 450 da 
PL3-T0-1035N- —"SP N SOCOLLE DEL NIVOLET - COSTR. OPERE A DIFESA E SOSTEGNO CORPO STRADALE 7 
ORCO-MALONE- CERESOLE REALE TO 2 | 350 


PII-TO-1036N- —,SP N SOCOLLE DEL NIVOLET - DISGAGGIO E DEMOLIZIONE MASSI E SISTEM VERSANTI 


ORCO-MALONE- ,BARBANIA TO 2 200 


PI-3-T0-1037N- S P_N 228 FRAZ. BOSCHI - COSTR OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE E BITUMATURA SEDE STRADALE 


ORCO-MALONE- CASTELLAMONTE TO 2 450 


PI-3-TO-1036N- SP_N 59 CASTELNUOVO NIGRA - FORM MURO CLS E PETRA A PROTEZIONE MASSICCIATA KM 3+000 9+800 


ORCO-MALONE- BALDISSERO CANAVESE TO 2 120 


PI-3-T0-1039N- S P_N 265 CAMPO MURIAGLIO - FORM SCOGLIERA LUNGO TORR MALESINA KM 2+200 


ORCO-MALONE- BALDISSERO CANAVESE TO 2 | 80 


PI-3-T0-1040N- $ P_N 265 CAMPO MURIAGLIO - FORM MURO DI SOSTEGNO IN CLS 


ORCO-MALONE- CHIESANUOVA TO 2 260, 


PI-3-T0-1041N- S P_N 45 VALLE SACRA - DIRAMAZIONE S ELISABETTA - FORM MURO IN CLS E PETRA A PROTEZIONE MASSICCIATA 


ORCO-MALONE- SPARONE TO 2 800 


PI-3-TO-1043N- SP_N 49 RIBORDONE - COSTR BRIGLIA A VALLE PONTE NUOVO 


ORCO-MALONE- USSEGLIO — TO 2 375 


PI3-TO-1051N- SP N 32 VALLE VIU'- TRONCO MARGONE MALCIAUSSIA RICOSTARUZ. MURO SOSTEGNO 


ORCO-MALONE- AGLIE' TO: STEZ 460 ] 


_—P—P———————m€€€€ 


PIS-TO-1053N- S P_N 41 AGLIE - CONSOLID SPALLE E DUE PILE PONTE SULL'ORCO 
eri a ali 


ORCO-MALONE:{Comuni Interessati [To | | 2 | 6601! : | 
i PII-TO-1054N- lis P_N 50 NIVOLET - RICOSTRUZIONE ATTRAVERS., CONSOLID, MURI DI SOSTEGNO E RIPRISTINO SOVRASTRUTT. 
$ [STRADALE 


FADOAAIZIANE FASTEINIAVA NIABA | TA, Pag CENE | 
ORCO-MALONE- CASTELNUOVO NIGRA j TO. Ì I I 2 3501 | 

I PII-T0-1058N-  1jS P_N 59 CASTELNUOVO NIGRA - RICOSTRUZ. MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIVA KM 6+700, 11+100, 11+280 | 
ri cir] 

TERRA ILA, AME UNI SSA 3 OTT RI 3 TT 
ORCO-MALONE- GIVOLETTO j TO 23; S.S 
III RI 0a, —___—_—————+ —————  —_— 

PI-3-TO-1088N- ISSEPNAZIONI IDRAULICHE ED OPERE ESTENSIVE (C M VAL CERONDA E CASTERNONE) ._—— 

‘ Ie ia, e ii ce 
ORCO-MALONE- VAL DELLA TORRE I TO i | 2, 06 
n E ee 


PI-3-TO-1089N- ‘SISTEMAZIONI IDRAULICHE (C M VAL CERONDA E CASTERNONE) 
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Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 L_ 22/98 L_185/02 

BC (CL imp CL imp CL imp 
ORCO-MALONE- LA CASSA ; To! | | A A RAD: DE o) 

PI-3-T0-1091N- OPERE ESTENSIVE (C.M. VAL CERONDA E CASTERNONE) ° 
—___—___—__—___—_ e"_meee eee eeeetTtze: een pra 
ORCO-MALONE- ALA DI STURA TO] i 6 


PI-3>-TO-1092N- OPERE ESTENSIVE (C.M. VALLI Di LANZO) 


ORCO-MALONE- CAFASSE TO: ji 2 4 


PI-3-TO-1093N- OPERE ESTENSIVE {C.M. VALLI DI LANZO) 


n  EITTTTTTITTTEEITTT.IM!lel+”Òmed"e 


ORCO-MALONE- CANTOIRA _TO | + 2 100 


PI-3-T0-1094N. OPERE ESTENSIVE (C.M VALLI DI LANZO) 


ORCO-MALONE- CERES TO | 2 250 


P1-3-TO-1095N- OPERE ESTENSIVE {C.M VALLI DI LANZO) 


ORCO-MALONE- CHIALAMBERTO TO 7 s° | 3 


PI-3-TO-1096N- OPERE ESTENSIVE {C M. VALLI DI LANZO) 


ORCO-MALONE- COASSOLO TORINESE TO | ‘ 2 225 


PI-3-TO-1097N- OPERE ESTENSIVE (C.M. VALLI DI LANZO) 


ORCO-MALONE- LEMIE TO i ce 2% 


PI-3-TO-1098N- ‘OPERE ESTENSIVE (C M VALLI DI LANZO) 


ORCO-MALONE- MONASTERO DI LANZO. TO cli sia SE ——w 


PI-3-TO-1099N- OPERE ESTENSIVE (C M. VALLI DI LANZO) 


ORCO-MALONE- CANISCHIO TO 2 200 2 260 
PI-3-T0-110 CONSOLID.FRANA FRAZ. BRAIDA E COMPLET. 
ORCO-MALONE- CANISCHIO TO | sz: Wi 


PI3-TO-1100N- OPERE ESTENSIVE (C.M. ALTO CANAVESE) 


ORCO-MALONE- CUORGNE TO! i pi | | p2:- | 310] 


PI-3-TO-1101N- i OPERE ESTENSIVE (C.M. ALTO CANAVESE) i 


( FIBTOIIOAN > ORERE ESTENSIVE (CM ATO INVE) ] 
SRCOMALONE PRATIGLIONE ——_TT0. ai sa 
SRCOMALONE-RVARA —_—_—TT0 a I 


PI-3-T0-1124 SCOGLIERE SU TORR VIANA 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/98 1185/92 
BC CL Imp CL imp CL Imp 
ORCO-MALONE- SPARONE TO | 2 100 


PI-3-T0-1125 SISTEMAZ. IDR RIO BORDONE 


ORCO-MALONE- SPARONE | TO 2 500 


PLS-TO-1126 SISTEMAZ. IDR TORR ORCO 


ORCO-MALONE- CERES {TO: 2 85 2 (e) 

e Pr EI REESE EA ORA SPOT __——————+ +4 ! —_—_____—_——— 
PI->-T0-151 RIFACIM CANALIZZ. RIO BORGATA BALMARSA 

ORCO-MALONE- CERES TO 2 285 


PI-3-TO-151N+ RIFACIM CANALIZZ. RIO BORGATE BALMARSA E PROCARIA 


ORCO-MALONE- CERES TO 2 200 2 | (o) 


PI-3-TO-152 RIFACIM CANALIZZ RIO BORGATA PROCARIA 


ORCO-MALONE- CERESOLE REALE TO 2 1502 | 150 
PI3-TO-155 CANALIZZ. RIO ROCCIARIUND O CIARMES 

ORCO-MALONE- CHIALAMBERTO TO 2 600 2 600 
PI-3-TO-158 FRANA LOC CASA BIANCA 

ORCO-MALONE- CHIALAMBERTO TO 2 100 2 | 100 

EIA a PRE PEREZ E 
PF3-TO-159 FRANA LOC VONZO 

ORCO-MALONE- CHIALAMBERTO TO 2 105 2 105 
PRITO-160 SMOTTAMENTI IN FRAZIONI VARIE 

ORCO-MALONE- CHIALAMBERTO TO, 2 Lu) 2 50 
PI3-TO-161 “STRARIP_RIO VONZO FRAZ. VOLPETTA 


ee 


ORCO-MALONE- CHIALAMBERTO | TO | 2 30 2 30 i | 
ii iii Sale na Sii iii 


PI-Y-TO-162 ‘/STRARIPAMENTO RII FRAZ. INVERSO ' 
ORCO-MALONE-COLLERETTO CASTELNUOVI TO ] pa RN SI i 2 248 | 


{= Pra-TO-204 | FRANA STA CARLI SASSOE - I TTT 
ORCO-MALONE=(CORO — _—{—{ {  [T0} Sa cea 2 CDOT NE 
1 Pha-To-226— FRANA CASE AGGIORGIO STUDIO IDRoceoLosito © 
e ——r-| 

ORCO-MALONE=CORIO = [TO] — 30, 18601 | 2 ] 1.800 iS TSSIAA 


PI3-TO-236 N SISTEM IDROGEOLOGICA TORR MALONE 


- 


ORCO-MALONE- CUORGNE' TO 2 215 2 215 


PI-3-TO-253 RIO GALLENCA- ZONA TIRASSEGNO 
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. tI 
Piemonte | 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL imp 

ORCO-MALONE- CUORGNE' = TO i 20 215: i 2 215 

PI-3-T0-254 ‘RIO GALLENCA-LOC CAMPOROTONDO 
ORCO-MALONE-: CUORGNE' TO! i 2 | 435! 1 2 35 
ll cit dentro: e ——_ 

PI-3-T0-255 © |[RIO GALLENCA-VIA BRAGGIO E VIA GALIMBERTI 
ORCO-MALONE- DRUENTO TO 2 300. 2 | 2.300 

iatale ile i ia rale 


Pi-3-TO-263 1 RIO CALORIA 
I 


ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE TO 2 350 2 670 


Pi-3-TO-282 DISALVEO E SISTEMAZIONE IDROGEOL TORR VIANA 


ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE TO 2 280 2 | 1.720 
P1-3-TO-284 FRANA LOC MOIA 

ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE TO 27 32 277 
P1-3-T0-288 SCOGLIERA TORR VIANA LOC CIMAPIASOLE 

ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE TO 20 = 2 700 


PI-3-TO-289 SCOGLIERE TORR VIANA LOC CROSI 


ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE TO 2 Di) 2 45 


PI-3-T0-290 SISTEM IDRAULICA TORR LEVONA E VIANA 


ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE TO 1 40 2 | 2.918 
PI-3-T0-291 SISTEM IDRAULICA TORR VIANA E RIPRISTINO FOGNATURA 
ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE TO 2 95 2 95 
ARIA ACI e A NEI IAA 
PI-3-T0-292 STABILIZ FONDO ALVEO TORR VIANA 
ORCO-MALONE- GERMAGNANO TO ! 2 no, 2 110 ' 


; PI-3-T0-304 DIFESA TOR STURA LOC CIMITERO 
_____—————_ 


ORCO-MALONE- GROSCAVALLO TO 1 2, 90. 2 
l______r——_—_——___nmzi dI L } 


I PI-3-T0-319 DIFESA SPONDA SX RIO VERCELLINO ; 


ri A a A Sea phi a ae re ea 


_ 
n 
(©) 


RSAA ALS. A SACE LS PA i TT ani 
ORCO-MALONE-'LA CASSA TO} [a iz 0) | | 
catene ni] i sano nea E E RS | 

PI-3-T0-337 ; SISTEMAZIONE RIO S ROCCO E TORR CERONDA I 
‘ORCO-MALONE= LA CASSA TO) | 2 7 207 
TN SI ca dh: i 
' PI-I-TO-337N+ SISTEMAZIONE RIO S ROCCO E TORR CERONDA 
——____________— Nasi i Po 
ORCO-MALONE. "LA CASSA TO} 2 Di 2 C) VANE | 


PI-3-TO-338 DIFESE TORR CERONDA 


ui 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
P$ 45 122/95 \.185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 
ORCO-MALONE- LA CASSA TO 2 47° 2 | 0 : 
“ siaTO-339 — pisalveo TORR CERONDA © TT TTT 
ORCO-MALONE- LANZO TORINESE TO 2 270 2 270 | 
—r _——————————TTTOUOQuaAe-r-..r.-_- i PESA IE, | 
PI-3-TO0-341 DIF SPOND DXTORR TESSO - CIMITERO 
ORCO-MALONE- LANZO TORINESE TO 2 55 2 55 
PI-3-T0-343 MOVIM FRAN, LOC FONTANA DEL MONTE E MONITORAG 
ORCO-MALONE- LANZO TORINESE TO 2 625 2 625 
PI-3-T0-344 SIST IDR DX TORR TESSO SCUOLA MATER 
ORCO-MALONE- LANZO TORINESE TO 2 300 2 300 
PI-3-TO-345 SIST IDR TORR TESSO LOC BORLATTO 
ORCO-MALONE- LANZO TORINESE TO 2 500 2 500 
P1-3-TO-348 SIST IDR TORR TESSO LOC ROUGE 
ORCO-MALONE- LEVONE TO 2 470 2 470 
PI-3-TO-376 SISTEM IDRAULICA TORR LEVESA 
ORCO-MALONE- LEVONE TO 2 150: 2 180 
PI-3-T0-377 SISTEM IDRAULICA TORR LEVONA 
ORCO-MALONE- LOMBARDORE TO “Dr. 2 172 Sai 
PI3-TO-391 SCOGLIERA TORR FISCA - Y SAN BENIGNO 
ORCO-MALONE- MEZZENILE TO 20 70 2 | o) i 
PI-3-TO-420 SISTEM IDRAULICA RIO FORNERI 
ORCO-MALONE- MEZZENILE TO ij 2 370: | 
e A DRAE. i 
i PI-3-T0-420N+ | SISTEM IDRAULICA RIO FORNERI 
(ORCO-MALONE- MEZZENILE ic 2 20ì | 2 0) Î | 
Rete A AO RI at), ei 
I PI-3-T0-421 I SISTEM IDRAULICA RIO FORNERI 
lee nni 
ORCO-MALONE- MEZZENILE TO. 2, || 2 0: | 
————_—___—___—___—. r—————————_€6€6@6Ò 
i PI-3-T0-422 [SISTEM IDRAULICA TORR STURA LOC. SABBIONI 
PI STI TESYITRINT-L2 VIT “Sensi 
ORCO-MALONE-'MEZZENILE TO I 2 430. | 
EE EVASI AGO ee e e I RE 
Pi-3-T0-422N+ SISTEM IDRAULICA TORR STURA LOC SABBIONI Ba F 
ORCO-MALONE- MEZZENILE TO; 2 roi | 2 0 


n —__—_ ni 


PI-3-T0-423 {SISTEM IDRAULICA TORR STURA LOC SABBIONI | 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS45 L-22/9$ L18592 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
‘ORCO-MALONE- PESSINETTO TO 2° 40 2 | 400. 
one cc peo n 1lilrrt—o i e iz SAI RAI 
i PII-T0-499 i IST IDR. TORR. STURA 
‘ORCO-MALONE-PRATIGLIONE TO 28 32 | 275” 
I AE an NI cere n => 
{ BI>TO-542 .[FRANA LOC. CARELLA 
'ORCO-MALONE-:PRATIGLIONE TO 2 334 2 334 : n 
({ PI-TO-S47 — FRANA LOC. COL 
I ZZe ere er ——_ ——_ —— e 
ORCO-MALONE- PRATIGLIONE TO 2 400 2 400 
< BI3-T0-550 FRANA VIA ROMA 
ORCO-MALONE- PRATIGLIONE TO 2 so 2 50 
PI-3-T0-551 MONITORAGGIO FRANA VIA ROMA i sa 
ORCO-MALONE- ROCCA CANAVESE TO 2 412 481 
PI-3-TO-594 ,FRANE FRAZIONI VARIE 
Ae | 
ORCO-MALONE- ROCCA CANAVESE TO 2 450 2 450 
Lino iii pie; —__—_——*?Trc_— 
PI3-TO-599 ‘SCOGLIERA SX MALONE 
ORCO-MALONE- ROCCA CANAVESE TO 3 600 2 600 a 
POE Ri iz dolio 
PI-3-T0-601 SISTEM IDRAULICA TORR. MALONE 
ORCO-MALONE- SAN GIORGIO CANAVESE TO 2 20 2 200 : 
PI-3-T0-635 DIF SPON RIO MOLINATTO 5 
ORCO-MALONE- SAN GIORGIO CANAVESE TO 2 1600 2 290 
PI3-T0-636 DIF TOR MALESINA LOC. CASCINA MIGLIO 
ORCO-MALONE- SAN GIORGIO CANAVESE TO i «Qt To. 2 250: 
A AI VENE SE MEI RI SAINT IE ARIE SII, PRESA SEN IRE LCA VAI E AA | 
=" oe 1. TT rt ef 
1 PI-4T0637 | .DIF. TOR., MALESINA LOC. CASC. GALLO ' 
pi annie RA cieeaz 
ORCO-MALONE-iSAN GIORGIO CANAVESE . TO di ci 60: 2 601! | ; 
a e ISS sati al 
1  PHHTO641 | [SCOGL TORR. MALESINA PROT. CASC. VUIT I 
edi ini 
‘ORCO-MALONE-;SAN GIUSTO CANAVESE i TO . 2 200. 2 200| | 
e _ — e —__.eaee_e=”e\e o o|-Ì|tY__TLliilEeleEEe:ee..e O 
i PIATO64S SPONDA SX TORR. C/O PONTE S. GIORGIO ; 
IEZZO Fr i Pio 
ORCO-MALONE- SPARONE 1 TO 2 200 2 200. I | 


. PII-TO-681 '/COMPLET SCOGLIERA LOC. BISDOGNO 3 
FAST 


III. lllEÉW..r tz lie 
ORCO-MALONE- SPARONE TO 2 250 2 | 2501 
PI-3-T0-682 DIFESA SPONDA SX TORR. ORCO LOC BISDOGNO 
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Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 L-22/95 L 185192 
BC CL Imp CL imp CL Imp 
,ORCO-MALONE- USSEGLIO —— TO “2260 _2 | 250) RE 
" PEBTOISI SIT IDR TORR STURA 


ORCO-MALONE- VAL DELLA TORRE TO 2 4001 2 0 


; PI-3-T0-756 1ITORR. CASTERNONE - LOC CASAS E LOC NEVESS 
4 


ORCO-MALONE- VAL DELLA TORRE i TO 2 560 ‘ 


! PI-3-T0-756N+ TORR CASTERNONE - LOC CASAS E LOC NEVEJS 


ORCO-MALONE- VAL DELLA TORRE TO 2 160 2 | 0 


PI-3-T0-757 TORR CASTERNONE - LOC NEVEJS 


ORCO-MALONE- VALLO TORINESE TO 2 320 2 320 
PI-3-T0-760 DIF TORR TRONTA - LOC V MONASTEROLO 

ORCO-MALONE- VALPERGA TO 2 520 2 520 
PI-3-T0-765 DIFESE TORR GALLENCA FRAZ. RIVAROTTA 

ORCO-MALONE- VARISELLA TO 2 uo 2 110 
PI-3-T0-778 SPONDA SX TORR_ CERONDA 

ORCO-MALONE- VENARIA REALE TO 2 130 2 130 


PI-3-T0-780 ARGINE LOC PONTE VERDE. GIROIRA PASCOLO 


ORCO-MALONE- VILLANOVA CANAVESE TO 2 450. 2 450 


"  Bi-3-TO-810 —SPONDAOXE SX TORR STURA 

ORCO-MALONE- VOLPIANO — TO. “300 2500 2 [2500 

“— Pi3-T0-827 —— DREN E RIPR_SCOLMATORE RIO BENDOLA 

(ORCO-MALONE= VOLPIANO — TO. “2° 100° 2 ]1000ì | 

( PEITO839 | [SISTEM IDR RI BENDOLA.S GIOV GRAVAN TT] 
‘rcomaTone sano — Te e TS] 


PI3-T0-838 1!SISTEMAZ. TOR. BANNA PATRUSS E ALTRI : 


[ORCO-MALONE=\CORIO TO 2] 10. 2 100 inni 
PI3-T0-848 |'COSTRUZIONE SCOGLIERA PULIZIA T MALONE E RIO COSTA | 
lee RI E e re i eri MI 


‘ORCO-MALONE-|DRUENTO TO! 2 480! 2 4801 | | 
E AI | INI SE SEI ISCR (PENE, ri L_r—___—————__éÉk 


Pr-3-T0-851 
! 


‘ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE TO 2 no. 2 0 


{ PI-3-TO-855 «+ FRANA LOC MOLA I 
t] 


SISTEMAZIONE CANALE NAVIGLIO E RIO FELLONE 
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Piemonte | 


Intervento 


Aggiornamento 
PS 45 122/95 1185/92 

BC CL imp CL imp CL imp 
ORCO-MALONE- LANZO TORINESE "TO 3 300 2 300; ta 
e Sirino NT n e nni RI el 
TT PIETO861 VISISTEMAZIONE FRANA FONTANA DEL MONTE = TTT] 
ORCO-MALONE-;LANZO TORINESE jTo. pa 1 000 2 | 1.000; | 
SESIA TIZIA | GAI OE E IA ZI SETE SAIL) ISEE cit ione età è olio delins 
© Pra-to882 —— comeLetam sist TORR ESSO © © © TTT 
ORCO-MALONE-NOASCA TO. 2 400 2 400 

P1-3-T0-868 BIST IDRAUL TORR NOASCHELLA 
ORCO-MALONE- PRATIGLIONE TO 2 = 2 417 

PI-3-T0-878 2 ,COMPLET FRANE LOC VARIE 
ORCO-MALONE- SAN GILLIO To 2 430 27 430 

PI-3-T0-885 DIFESA TORR CUSTERNONE LOC CAS MOLINO 
ORCO-MALONE- BALDISSERO CANAVESE TO grz 11 ur 

Pi-3-TO-B99N. PIFESA SPONDA iN SIN TORR MALESINA 
ORCO-MALONE- BUSANO TO 2 86 

PI-3-TO-900N- SISTEMAZIONI IDRAULICHE LOC VENARIA 
ORCO-MALONE- CASALBORGONE TO ai 2 18 

PI-3-TO-901N- SISTEMAZIONE RIO LOSA E BRIGLIA LOC FANTINO 
ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE To 2 320 bi 
ROTTO ltmmrc[Prt@1@71@»,__@_1r9>1tt211(6@11<1"111111211 ———————_——=—= —t— 

PI-3-T0-903N- SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LOC MILANI 
IRANIANA lE 
ORCO-MALONE- FORNO CANAVESE TO 2 [190 
cinzia ira iii Rin i E, 


PI-3-TO-904N- [SISTEMAZIONE VERSANTE PRESSO CIMITERO 


(pre graggapiatnin | (ai ———{q  e‘’0Qm@ AAA Cos "Cao Air 
‘ORCO-MALONE=PERTUSIO TO, EI | I 
| PIITO-907N- | MONITORAGGIO FRANA LOC PIANDONE SUPERIORE 

ORCO-MALONE. [RIVARA i Ut i 2 60 | | 
| PI-3-TO-908N- I DIFESE E DISALVEO TORR. VIANA | 
(ORCO-MALONE-/SAN GILLIO To Cei 2] ®] 2:[_T_] 
=“ PI-3-TO-909N: ;_]fro IDROGEOLOGICO RII VARI 


ORCO-MALONE3 [SAN GIUSTO CANAVESE TO | ! 2 sO. | { | 
PI-3-TO-910N- [pas DISALVEO TORR. MALESINA E CONSOLIO SPONDE 
I SE di 
SAEGNALSARINAE DELLA TORRE TO} 2 152 ha LL 
“— BISTO-S1SN- (SOGLIA È SISTEMAZIONE TORA CASTERNONE I VT 
= i 
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Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 L22795 (185/92 
BC CL Imp CL imp CL imp 
ORCO-MALONE- BORGIALLO “To "2 106 


PI3-TO-946N- SISTEMAZIONE FRANA LOC BASTIGLIA È 5 € ROBELLA 


ORCO-MALONE- CANISCHIO TO 2 83 


PI-3-TO-9S1N- CONSOLIDAMENTO FRANE E VIASILITA' 


ORCO-MALONE- CASELETTE TO 2 350 


PI-3-TO-952N- SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR PIANA 


ORCO-MALONE- CASELETTE TO 3 | 1680 


PI-3-TO-953N- SISTEM IDRAULICA COLATORE DEL PICONE 


ORCO-MALONE- CASELETTE TO 2 290. 


PI-3-TO-GS4N- SISTEMAZIONE CANALI È BACINI DI ALIMENTAZIONE 


ORCO-MALONE- CERESOLE REALE TO a 2} 70 


— PIS-TO-956N- DISALVEO RIO PISSON E RIFACIMENTO BRIGLIE 


ORCO-MALONE- CERESOLE REALE TO. a "i dag 200 


PI-3-TO-957N- DIFESA TORR ORCO LOC PONTE VILLA 


ORCO-MALONE- CERESOLE REALE TO 2 100 


PI3-TO-958N- DIFESA SPONDALE RIO SERRU 


ORCO-MALONE- CERESOLE REALE TO i ED 120. 


PLI-TO-959N- COSTRUZ PULIZIA BRIGLIE E BRILLAMENTO MASSI IN LOC FOIERE 


ORCO-MALONE- CERESOLE REALE TO 2 120 


PI3-TO-SGON- SISTEMAZIONE RIO CARRO E RIFAC PASSERELLA 


(ORCO-MALONE- CERESOLE REALE + TO n Ù 2 9000 
e i rio ein dcr voro 
I PIS-TO-961N- SISTEMAZIONE IDRAULICA LOC CHIAPILLI INF 
SR e PRES 
ORCO-MALONE- CERESOLE REALE ! TO ' 2 150 "= Î 


| PI3-TO-962N- (DISALVEO DIFESE SPONDALI TORR ORCO 


ORCO-MALONE- CORIO TO psi 2 120] 


PI-3-TO-965N- SISTEMAZIONE FRANE LUNGO S C_SAN BERNARDO 


ti 


e errati zie Sire i REESE 
ORCO-MALONE- CORIO i TO ti2 1 213 I Ì 
ico Star nia dulce ni 
I PI-3-TO-966N- SISTEMAZIONE DEFINITIVA FRANA SU S P_248 E COLLE CORNA CITE 

ca TT TT ae a 
ORCO-MALONE- CUORGNE' TO 2 400 = fe i 


PI->-TO-967N- SISTEMAZIONE ARGINI IN VIA BRAGGIO E CAMPO SPORTIVO hi 
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Piemonte | 
intervento Aggiornamento 
PS 46 L22/98 L18592 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
ORCO-MALONE- NOASCA TO 2 160 ì i 
PI-3-T0-971N- "SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR ORCO 
ORCO-MALONE- PRASCORSANO TO 2 892 


PI-3-T0-977N- RIPRISTINO FRANE IN LOC PRABASONE, CERIALDO. BRIC ED ALTRE 


ORCO-MALONE- RIVARA TO 2 TTI 


PI-3-TO-979N- —— SISTEMAZ. IDRAULICA TORR VIANA E LEVONA E STUDIO IDRAUL. 
ORCO-MALONE- RIVAROSSA TO 2 120 


PI-3-TO-980N- DIFESA TORR MALONE LUNGO SC DE) BATTU' 


ORCO-MALONE- RONCO CANAVESE TO 2 800 


P1-3-T0-981N- SISTEM TORR FORZO E SOANA 


ORCO-MALONE- SALASSA TO 2 550 
PI-3-TO-9BSN- DIFESE RIO LEVESA E TORR GALLENCA 
ORCO-MALONE-STURA Di LANZO 26.071 51.093 2.104 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L 185/92 
BC CL imp CL Imp CL Imp 
RICCHIARDO-B  MONCUCCO TORINESE AT | ‘ Ì 
Pi-3-AT-225 INDAGINI E MONITORAGGI I 
flerT————— o. %})@ 4, ci -G0t <c cieoccò si Lu ol lieta dt Pr» _‘T‘‘__i’ 
RICCHIARDO-B VILLANOVA D'ASTI AT 3 2001 2_] 200! | i 
ito Lkh e, co ii A IRR lia 
PI-3-AT-365 DISALVEO RIO BANNA | 
ricer = Ù 
RICCHIARDO-B  MONCUCCO TORINESE AT 2 100 
PI-3-AT-450 CONSOLID CASTELLO 
RICCHIARDO-B CERESOLE ALBA CN 2 30 
PI3-CN.711N- SISTEMAZIONE RI 
RICCHIARDO-B PAVAROLO TO 2 20 
PI-3-T0-1009N- —SP N 224 PAVAROLO - COSTRUZ. GABBIONATE A SOSTEGNO CORPO STRADALE 
RICCHIARDO-B BALDISSERO TORINESE TO 2 200 
ini A tc _rloci& cicli ei Ria PR RETRO TA 


PI-3-T0-1011N- SP N 115 VALLE CEPPI - RICOSTRUZ PONTE KM 5+400 ' 


RICCHIARDO-B CARMAGNOLA TO 3 830 


2 830 i 

PI-3-T0-120 SISTEMAZ. IDRAULICA TORR MELETTA 
RICCHIARDO-B MONCALIERI TO 2 500 2 500 

PI-3-T0-434 MOVIM FRANOSI LOC VARIE 
RICCHIARDO-B MONCALIERI TO 2 1500 2 | 3.100 

PI3-T0-435 SISTEM IDRAULICA RII 
RICCHIARDO-B  MORIONDO TORINESE TO 2 692 2 692 

PI-3-T0-443 CONSOLIDAMENTO ABITATO 
'RICCHIARDO-B : POIRINO TO ! 2 115 2 | 115) | | 
int iti tor cio nta ea j 
TT PI-3-TO-518 ; SISTEM SPONDALE RIO VERDE 
‘RICCHIARDO-B {-Comun interessati i_ 3 10000! . 3 [10.000 i | | 

SANTENA TO 

PI3-T0-673 i SISTEMAZIONE TORR. BANNA E CANALE SCOLMATORE | 
RICCHIARDO-B :SANTENA : TO | 2! ol 2 I 70 | i | | 
orto st erat i RSA e e III : 

PI3-TO-835 {STAZIONE DI MISURAZIONE IDROMETRICA ED OPERE CIVILI 
roi ong Cres = g@o asi 
‘RICCHIARDO-B ; MONCALIERI I TO ! + 30 4001 : 2 | 4.000 | 
————++{+{+{_ + —_——___—__€_—_—__——————— _s 
DO PI-3-T0-867 ‘SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII S BARTOLOMEO PALLERA E BOTERO E CANALE SCOLMATORE. Pa 
FIAARRIADRA BS IUIiiaIEiANEe FAL Ir TV —— a 
RICCHIARDO-B ‘' VILLASTELLONE TO 2 300! 2 300 . ] i 


PI-3-TO-895 {PISALVEO E PULIZIA RIO BORGO | 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.185/92 

BC CL Imp CL mp CL Imp 
RICCHIARDO-B NOLE TO | 3 | 3.075 { Î 

PI-3-T0-902N- SISTEMAZIONE TORR BANNA ' 
RICCHIARDO-B ‘ CHIERI i TO, H 2 188 [ 
SEN RA | i aa rita e 


PI-3-TO-964N- SISTEM IDRAULICA E STUDIO IDROG RI AMBUSCHETTO. RAVETTA. PASANO ED ALTRI 
1 


RICCHIARDO-BANNA 18.232 23.445 
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Piemonte 
intervento Aggiornamento 
PS 45 L22195 1185/92 
BC CL Imp CL imp CL imp 
SANGONE-CHIS BEINASCO TO 2 230 2 230 
| PIx3-T0-052 PONTE ACQUEDOTTO SANGONE DI BEINASCO 


SANGONE-CHIS NONE TO 2 350 


; PII3-TO-1006N-  : SP_N 140 NONE - DIRAM PIOBESI - RETTIFICA LIVELLETTA STRADALE (COMUNI DI NONE E PIOBESI) 


SANGONE-CHIS ; PIOBESI TORINESE TO 2 200 


i PI-3-TO-1015N- S PN 142 PIOBESI- N 138 VIRLE - N 147 OITANA - N_145 LA LOGGIA - N 132 TERNAVASSO - N_131 ISOLA BELLA. 
COSTRUZ. PONTICELLI (COM DI PIOBESI VIRLE VINOVO E POIRINO) 


Ù 


SANGONE-CHIS; RIVALTA DI TORINO TO 2 200 


PI-3-TO-1017N- SP _N 143 RIVALTA - RIPRISTINO BRIGLIA A VALLE PONTE SUL SANGONE 


SANGONE-CHIS CAMPIGLIONE-FENILE TO 2 600 


PI-3-TO-1019N- SP N 156 LUSERNETTA - INTERVENTO RIPRISTINO CORPO STRADALE 


SANGONE-CHIS PRAROSTINO TO ” 2 350 


PI-3-TO-1020N- SP_N 165 PRAROSTINO - RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN BORG PIOLI KM 2+300 


SANGONE-CHIS PINEROLO TO 2 150 


PI-3-TO-1022N- S P_N 160 MURISENGHI - RIPRISTINO CORPO STRADALE KM 2+800 3+200 


SANGONE-CHIS FROSSASCO TO 2 100 


PI-3-T0-1023N- SP_N 194 FROSSASCO - RIPRISTINO PONTICELLO KM 3+609 


SANGONE-CHIS PISCINA TO 2 300 


P1-3-T0-1024N- SP_N 196 PISCINA - RIPRISTINO CANALE LUNGO SEDE STRADALE 


SANGONE-CHIS SAN SECONDO DI PINEROL TO 2 550 


PI-3-T0-102SN- S P_N 166 VAL CHISONE - RICOSTRUZIONE MURO SOSTEGNO KM 7+800 E POSA RETI KM 3+600, 4+000 
i 


;SANGONE-CHIS BOBBIO PELLICE TO ' 


ì 


—_ _——_——— 
PI-3-T0-1062N- (OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE (C M VAL PELLICE) 
si 


I 
| 


N 
bal 


ISANGONE-CHIS' LUSERNETTA TO 


re ele .E—-_ Tn ITerrll rl iIllluiÎÌéiIu“e=elé,_1/: 


PI-3-TO-1063N- — ;|OPERE ESTENSIVE (C M VAL PELLICE) 


CE ei, ll alito nni 
lat e AE “ie ii Loi da I {3 To 
;SANGONE-CHIS j;VILLAR PELLICE I TO | 2 | 10! 


I PIS-TO-1064N. , (OPERE ESTENSIVE (C M VAL PELLICE) 


ISANGONE-CHIS} PRALI | TO ta I 21 201 
| H 


—<itoTtet— 
I PI-3-TO-106SN- > OPERE ESTENSIVE (C M VALLI CHISONE E GERMANASCA) 
î 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L22795 L185/92 

BC CL Imp CL Imp CL Imp 
SANGONE-CHIS' PRAMOLLO i TO | 2 40: 
io eee a e) VELE EE tene 

PI-3-T0-1067N- — ‘SISTEMAZIONI IDRAULICHE (C M VALLI CHISONE È GERMANASCA) 
SANGONE-CHIS, SAN SECONDO DI PINEROL ! TO | 2 125 
RARA SIR AO A tratte oi tte 

PI-3-TO-1068N- | [SISTEMAZIONI IDRAULICHE (C M VALLI CHISONE E GERMANASCA) 
E I LEPRI) | i ————_—_—_—_—_—_m—m€m€—_ -_m___m___—_———__—@—————@__trtt=—_———_———_———————_———_—_—_—m————————m—_m, 


SANGONE-CHIS; PRAROSTINO TO 2 73 


PI-3-TO-1069N- —OPERE ESTENSIVE (C M VALLI CHISONE E GERMANASCA) 
SANGONE-CHIS ROURE TO 2 Da) 
PI-3-TO-1070N- — OPERE ESTENSIVE (C M VALLI CHISONE E GERMANASCA) 
SANGONE-CHIS USSEAUX TO : | 2 25 


PI-3-T0-1071N- OPERE ESTENSIVE (C M VALLI CHISONE E GERMANASCA) 


SANGONE-CHIS CANTALUPA TO 


—— PI3-T0-1072N- OPERE ESTENSIVE (C M PINEROLESE PEDEMONTANA) 


SANGONE-CHIS FROSSASCO TO 


PI-3-TO-1073N- OPERE ESTENSIVE (C M PINEROLESE PEDEMONTANA) 


SANGONE-CHIS SAN PIETRO VAL LEMINA — TOO EAT Ve 6 “207 28 
" PI-3-TO-1074N- — OPERE ESTENSIVE (CM PINEROLESE PEDEMONTANA) 

SANGONE-CHIS CUMIANA —  — TO I Ri a = sec) 
“— Bi3-TO-1075N- —OPERE ESTENSIVE (CM PINEROLESE PEDEMONTANA] = 

SANGONE-CHIS.COAZZE TO CA 2 zi 
© PIFTO-1076N- — OPERE ESTENSIVE (CM VAL SANGONE) 

"SANGONE-CHISI PIOSSASCO — — — TO. I 2: 38 
"— PI-ST0-1077N- {OPERE ESTENSIVE (C M VAL SANGONE) 
SANGONE-CHISIVALGIOIE =“ TO EA nl “2 & 
1 PI3-T0-1078N- [OPERE ESTENSIVE (C M VAL SANGONE) ae 
SANGONE:CHISICUMIANA -— — — — |TO — 2 302 0 | 
SANGONE-CHISICUMIANA = [TO — 2° 25802 250 SN 
 PIR-TO-249 | ‘SISTEMAZ. MOV FRANOSO 8 TA BORELLI 
SANGONE-CHIS:GIAVENO —— TO “2 30 2 320 ali ds 


PLI-TO-317 ISIST MOVIM. FRANOSO LOC BALANGERO. 
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Piemonte 
intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L.185/92 
BC CL imp CL Imp CL imp 
SANGONE-CHIS ORBASSANO TO 2 500 2 500: , I 
; l 90 astra 
“— RI3-TO-458 — Difesa sPonpaLe TORA SANGONE ©5777 
rt ii ii ZE pete fztà i 
SANGONE-CHIS ORBASSANO TO 2 321 2 321 
"  PI3-T0-459 —— SPONDA DX TORR SANGONE 
EEE III cr aa ea 
SANGONE-CHIS RIVALTA DI TORINO TO. 2 270 2 0 
PI-3-T0-570 SIST IDR RIO GAROSSO E TORR SANGONE 
SANGONE:CHIS RIVALTA DITORINO TO n E 
PI-3-TO-S7ON+ —SIST IDR RIO GAROSSO E TORR SANGONE 
SANGONE-CHIS RIVALTA DI TORINO TO a [0 
PI-3-T0-571 SIST IDR T SANGONE - LOC CASC TAVELLA 
SANGONE-HIS RIVALTA DI TORINO ———TO_ a 7 0 
PI-3-T0-572 SIST IDR TOR SANGONE 
SANGONE-CHIS TRANA TO 2 200 2 200 
PI-3-T0-736 DIF SPONDA DX T SANGONE - FR PIANCA 
SANGONE-CHIS TRANA TO 2 215 2 215 
PI-3-T0-737 DIF SPONDA SX T SANGONE - FR DURANDO 
SANGONE-CHIS TRANA TO 3 14150 2 | 1.220 
PI-3-T0-738 DISALVEO E SISTEMAZIONE SANGONE 
SANGONE-CHIS TRANA TO 2 168 2 168. 
PI-3-T0-739 FRANA MONTE CUNEO - BRILLAM MASSI 
nl mr 
SANGONE-CHIS CARIGNANO TO i 2 300! 2 | 256: | Î 


I PI-3-T0-843 1 SITEMAZ. RIO ORTANO | 
eee ea i h 


SANGONE-CHIS GIAVENO [TO] 12.1 N01 i 2 4001! | Ì 
| PI3-T0-857 — "DIFESA TORRENTE SANGONE LOC. TOMI 


SANGONE-CHIS GIAVENO i TO 1 2] «6! 2 445] | I i 
fo eno 5 _—_ iis i a e SA I] 
SE RENEE NA 


PKI-TO-858 DIFESA TORRENTE SANGONE LOC ARNOLINO I 
' i 


i 2 


SANGONE-CHIS : GIAVENO TO a 7 2 I Roe Re 
 PR3-T0-859 DIFESA TORRENTE SP_COLLETA / TT TT 


—_—_—— _——— ———————————clcmTmToO eee 
SANGONE-CHIS GIAVENO TO ; 2 «0 2 480. 
e e E _—————————m—& n 


PI-3-TO-860 DIFESA TORRENTE SANGONE LOC DALMASSI 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 L.195/92 
BC CL Imp CL imp CL Imp 
SANGONE-CHIS. TRANA TO 2 150 2 Î 150 
PI-3-T0-892 DIFESA SPONDALE B TA COLOMBE ù Der) 
SANGONE-CHIS  RIVALTA DI TORINO TO ni) 95 
PIRENEI AEREE STARE ORE IAN | pes Pi RETI ENERE] Si 
PI-3-T0-898N- — DIFESA TORR SANGONE IN RIVALTA TORINESE 
SANGONE-CHIS! FROSSASCO TO 72 22 
PI-I-TO-S05N- — "SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LOC BAISA 
SANGONE-CHIS. ANGROGNA “TO 2 40 
PI-3-TO-943N- DIFESA TORR ANGROGNA IN LOC CIANBONE 
SANGONE-CHIS LOMBARDORE TO sn “2 | 230 
PI3-T0-S69N- —DISALVEO E DIFESE TORR FISCA uni 
SANGONE-CHIS TRANA TO sz "2 400 


" PI-3-70-987N- DIFESA SPONDA DX TORR SANGONE £ PROTEZ. AREA INDUSTRIALE 


SANGONE-CHIS VILLAR PELLICE TO 2 40 


PI-3-TO-991N- SONDAGGI GEOGN E DISGAGGI MATERIALI SOTTO VIA MESTRE 


SANGONE-CHIS TORRE PELLICE TO 2 15 


PI-3-T0-999N- ARGINI TORR ANGROGNA 


SANGONE-CHISOLA-PELLICE-CHISONE 6.959 10.627 1.185 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 122/95 (185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
SCRIVIA ALLUVIONI CAMBIO’ AL 2 400 2 400 
PI-3:AL-024 SIST ALVEO E ARGINATURA RIO CORSICA 
SCRIVIA BORGHETTO DI BORBERA : AL i 2 150 2 150 ] 
; PI-3-AL-042 SISTEMAZIONE IDRAULICA TORR BORBERA 
SCRIVIA CABELLA LIGURE AL 2 0 2 | 0 
Ù PI-3-AL-045 INDAGINI E MONITORAGGI 
‘SCRIVIA CANTALUPO LIGURE AL > 35 3 130 
PI-3-AL-052 SISTEM ALVEO TORR BORBERA E TORR BESANTE 
SCRIVIA CARREGA LIGURE AL "2 0 2 | 360 
PI-3-AL-063 SISTEM BRIGLIA A VALLE ABITATO LOC CONIO 
SCRIVIA CASASCO AL "2 1002 100 
PI-3-AL-083 x SISTEM FRANA S C LE E ABITATO MAGRASSI usa 
SCRIVIA PIOVERA AL 2 200 2 300. 
PI-3-AL-228 SISTEM IDRAULICA RIO CORSICA 
‘SCRIVIA ROCCAFORTE LIGURE AL 2 100 2 180 
PI-3-AL-256 MOVIM FRANOSO LOC S MARTINO E COMPLETAMENTO 
SCRIVIA SANT'AGATA FOSSILI AL 3 2000 2 | 2.000 Ù 
PI-3-AL-280 MOVIM FRANOSO NEL CAPOLUOGO 
SCRIVIA ALBERA LIGURE AL 2 70 2 70 
PI-FAL-333 RICALIBRATURA ALVEO TORR BORBERA LOCALITA' SPINOLA 
SCRIVIA BORGHETTO DI BORBERA © AL 2 180 2 | 180] } 
PIS-AL-335 RICALIBRATURA ALVEO TORR BORBERA LOCALITA’ MULINO in 
‘SCRIVIA BORGHETTO DI BORBERA |; AL 2 20. — 2 350: ! | I 
[BN A AI IS AE SECON EI PO RORVAR OO SORRIDO SOMA —__L:(L\I\- i 
t PL3-AL-336 SIST MOV FRANOSO LO CASTEL. RATTI E COMPL j 
RIE RI) ti 
"SCRIVIA BORGHETTO DI BORBERA | AL; i 2 i. 2 100 | [ | 
i PI-3-AL-337 SIST MOV FRANOSO LOC CASTEL DI MOLO BORBERA { 
es e als MI ABD ESA O nt Ù en 
SCRIVIA BORGHETTO DI BORBERA © AL 2 CI 240: | 
t REI I dii 
I PIS-AL-338 SIST IDRAULICA RIO BORBERA E CRAVAGLIA PR 
Lo@@@@@@——1@Ò 
SCRIVIA CABELLA LIGURE AL 2 %w 2 do dI 
PI-F-AL-340 RIPR DIF SPOND T BORBERA A MONTE ABITATO pese 5 i 
1 
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Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 122/95 L-185/92 
BC CL imp CL Imp CL imp 

SCRIVIA CABELLA LIGURE AL 2 200 2 | 300 

PI-3-AL-341 ,DIF SPONÒ T BORBERA NELL'ABITATO CAPOLUOGO E CONSOLID 
SCRIVIA ROCCHETTA LIGURE AL i 2 150 2 150 

PI-3-AL-355 RICALIBRATURA E DIFESA T GIBOLA E BORBERA 
SCRIVIA ROCCHETTA LIGURE AL 2 200 2 ,200 


—_—  __—————___—_—y 


PI-3-AL-356 CONSOLIO MOVIM FRANOSO LOC CEGLIO 


SCRIVIA SALE AL 2 500 2 500 
PI-3-AL-357 SISTEM IDRAULICA ROGGIA CORSICA 

SCRIVIA SALE AL 2 500” 2 500 
PI-3-AL-358 SISTEM IDRAULICA ROGGIA RIALE 

SCRIVIA SALE AL 2 300 2 | 300 
PI-3-AL-359 SISTEM IDRAULICA ROGGIA CERCA 

SCRIVIA ROCCHETTA LIGURE AL 2 so 2 29 
PI-3-AL-362 1 INDAGINI E MONITORAGGI LOC CELIO 

SCRIVIA CABELLA LIGURE AL 2 150 2 127 


PI-3-AL-362 3 INDAGINI E MONITORAGGI LOC MONTALDO DI COSOLE 


SCRIVIA CABELLA LIGURE AL 2 90 


PI-3-AL-366N- SISTEM STRADA DOVA SUP E GUAZZOLO E POBBIO 


SCRIVIA “— CABELLA LIGURE AL 2 T 200 
Sean its, Sale 

PLI-AL-IBTN- COMPL. DIFESA SPONDALE TORR BORBERA PONTE CELLIO 
SCRIVIA (CABELLA LIGURE AL 2 200 Î 


PI-3-AL-382N- CONSOLIDAMENTO EDIFICIO COMUNALE 


Ù 


e E E] pa I e TT I o I | 7 

SCRIVIA GUAZZORA ! AL ' ! 2 120 i 

{" PI-DAL:S87N- [SISTEM ALVEO RIO CORSICA A MONTE ABITATO CAPOLUOGO 

ani 

————————_—_—___6imuu ee RR RT 

ISCRIVIA .'ALBERA LIGURE AL | dela vi 
PI-3-AL-401N-c {OPERA ESTENSIVA RIO CENTRASSI 


SCRIVIA [CABELLA LIGURE 
PI-3-AL-402N- — » OPERA ESTENSIVA RIO COSORELLA 


» 
[a 


pri 


A 
L_—__—________—_y__——@ 


SCRIVIA MONGIARDINO LIGURE AL | 2 - 30 


1 PI-S3-AL-403N-c OPERA ESTENSIVA RIO SISOLA 
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ng1rttg tr lle tr nen ee e ae n a 


Piemonte 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 122/95 L185/92 > 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 


SCRIVIA CANTALUPO LIGURE AL | 2 “o 


PI-S-AL-404N-c OPERA ESTENSIVA RIO BESANTE 


SCRIVIA CABELLA LIGURE AL | 2 so 


PI-3-AL-40SN-c OPERA ESTENSIVA RIO ALBIROLA 


SCRIVIA CABELLA LIGURE AL 2 330 


PIS-AL41SN-c CANALE DI GUARDIA PROTEZIONE ABITATO 


SCRIVIA CABELLA LIGURE AL 2 150 
PI-FAL-416 COMPLETAMENTO DIFESA SPONDALE ABITATO T_ BORBERA € FOCE LIASSA 

SCRIVIA CABELLA LIGURE AL: 7 ig T 76 
PI-3-AL417 RIPRISTINO BRIGLIE RIO CENTRASSI ni 

SCRIVIA CABELLA LIGURE AL Deb) 400 
PI-3-AL-418 MOVIMENTO FRANOSO LOC MONTALDO DI COSOLA 

SCRIVIA CABELLA LIGURE AL 2 200 
PI-3-AL-419 COSTRUZ PENNELLO DIFESA SPONDA DX TORR BORBERA 

SCRIVIA CABELLA LIGURE AL 2 160 
P1-3-AL-420 OPERE DI PROTEZ ACQUEDOTTO TORR BORBERA 

SCRIVIA CANTALUPO LIGURE AL 2 45 
PI-S-AL-421 RIPRISTINO MOV FRANOSO LOC COLONNE E ALBORELLE 

SCRIVIA CASASCO AL 2 100 
PI-3-AL-422 DIFESE SPONDALI TORR GRUE 

SCRIVIA CASSINELLE AL 2 | 300. i 

PI-3-AL-424 LONSOLIO LOC BRIC UVI 

SCRIVIA MONGIARDINO LIGURE 1 AL a seni a 45) | 
PI-3-AL-429 CONSOLID PONTE LOC CAMINCASCA 

ISCRIVIA MONGIARDINO LIGURE {AL! sn) 50: | 
PI-3-AL430 COMPL DIFESA TORR SISOLA (LOC PRAVAGLIONE) 

Losi 

si e TR ZERI 

[SCRIVIA MONGIARDINO LIGURE AL +72 | 40] 

| PI-3-AL431 CONSOLID EDIFICIO COMUNALE 

SCRIVIA MONGIARDINO LIGURE AL 2 80 

le Liri lic enne rc 

I PI-S-AL 432 DIFESA SPONDA SX RIO FABIO LOC SISOLA 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L.22/95 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
SCRIVIA ' ROCCAFORTE LIGURE AL 2 400 
iii ii È iii iii iii sl 
PI-3-AL-435 f SISTEM SCARPATA IN FREGIO EDIFICIO COMUNALE 
SCRIVIA ROCCHETTA LIGURE AL 2 60 
PI-3-AL-436 RIPRISTINO BRIGLIE RII MINORI 
SCRIVIA i ROCCHETTA LIGURE AL 2 150 
ici (Ie o e e e E pes 
PI-3-AL-437 ‘ COSTRUZ PENNELLI SPONDA DX TORR SISOLA LOC PAGLIARO 
SCRIVIA SANT'AGATA FOSSILI AL 2 110 
PI-3-AL-438 CONSOLID SMOTTAMENTO LOG MALVINO ur 
SCRIVIA c 6.020 9.702 220 
TERRITORIO PR -Comuni interessati AL "2 66 
PI-3-AL-364N- INDAGINI E MONITORAGGI 
TERRITORIO PROVINCIALE AL ui 66 
TERRITORIO PR: -Comuni interessati 2 698 2 352 
PI-3-AT-38î ‘INDAGINI E MONITORAGGI a 
TERRITORIO PR' -Comuni interessati 3 140 3 Î 5 000 
PI-3-AT-382 SIST MOV FRANOSI A SEGUITO DI MONITORAGGI E SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE CORSI D'ACQUA. 
TERRITORIO PR! -Comuni interessati - 2 660 2 660 
PI3-AT-398 DISPONIBILITA' INTERVENTI DI MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA 
TERRITORIO PROVINCIALE AT. 2.749 6.012 
TERRITORIO PR!-Comuni interessati - 2 3750 2 | 3.051 
A _ TI. ARIES 
PI-3-CN-683 INDAGINI E MONITORAGGI 
TERRITORIO PR}-Comun: Interessati - i 3 37 500, 3° {10.230 | 
—ui1gt 0a iii RI E ARSTREA ——__È< 
PI-3-CN-684 : SIST MOV FRANOSI A SEGUITO DI MONITORAGGI 
TERRITORIO PRI -Comuni interessati - tt 800 2 | 800 | 
PI-3-CN-700 ‘MONITORAGGI PLUVIOMETRICI NELLE LOCALITA" CASTELLINALDO BELVEDERE LANGHE, MANGO, BORGOMALE, 


'IPRUNETO. RODELLO, FEISOGLIO, MARENTINO, POIRINO SAN DAMIANO D'ASTI E COMPLETAMENTO TRASMISSIONE IN 
TEMPO REALE IN PROVINCIA Di AL- AT- CN- TO 


TERRITORIO PROVINCIALE CN 42.050 * 14.081! 
TERRITORIO PRi:-Comuni Interessati - 3 5000! 3 2.160 
PI-3-T0-846 |ISIST MOV FRANOSI A SEGUITO DI INDAGINI E MONITORAGGI Gi 
x 


TERRITORIO PROVINCIALE TO, 5.000 2.160 
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Piemonte 
Intervento Aggiornamento 
PS45 122/95 L 185/92 
8C CL Imp CL Imp CL Imp 
corri 9 cr «hi ii eee — —_ 
TERRITORIO PR' -Comuni interessati - 3 150 3 150 I 
PI-3-VC-256 INDAGINI E STUDI SU ALLAGAMENTI ! 
‘TERRITORIO PR|'-Comuni interessati o» 3, 5000. 3 | 5.000 ‘ 
- PI-3-VC-261 OPERE REGIMAZIONE ACQUE SU PIANURA VERCELLESE ; 
L 4 
TERRITORIO PR'|-Comuni interessati Ve » 3 5.800 


PI3-VC-326 OPERE IDRAULICHE CORSI D'ACQUA. 


TERRITORIO PROVINCIALE VC 5.150 10.950 
TERRITORIO RE -Comun interessati 3 3 | 2.500 
RION IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGI FRANE -- TT 
TERRITORIO RE -Comuni Interessati 3 3 j52.500 
PI-3-ON- CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI FINALIZZATI ALLA PUBBLICA INCOLUMITA | A DIFESA INFRASTRUTTURE ODA 
EVENTUALI MONITORAGGI SUCCESSIVI DEFINITIVI CON TRASMISSIONE DATI IN TEMPO REALE 
TERRITORIO RE -Comuni interessati X “3° 50000 3 [50.000 


PI-3-REG-001 CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI INCIPIENTI SUI CORSI D'ACQUA. INTERVENTI E/O OPERE MANUTENTORIE SUGLI 
—TP______—————m STESSI DI COMPETENZA REGIONALE 


TERRITORIO RE -Comun interessati x 3 = 65000 3 | Ca 
PI.I-REG-002 CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSIì FINALIZZATI ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' A DIFESA INFRASTRUTTURE OD A 
EVENTUALI MONITORAGGI SUCCESSIVI DEFINITIVI CON TRASMISSIONE DATI IN TEMPO REALE 
TERRITORIO REGIONALE 115.000 115.000 i 
TICINO SOPRAL RE NO | 2 1465" 
PI-I-NO-13N- OPERE INTENSIVE ED ESTENSIVE MELEZZO ORIENT (C M VALLE VIGEZZO) 
TICINO SOPRAL VILLETTE "NO | 2 220 
—————_——F6t6ct' LILIAN ————__——_——— ee] 
PI-I-NO-14N- SISTEMAZIONE IDRAULICA MELEZZO ORIENT (C M VALLE VIGEZZO) ca 
aan a feti LARA CIARA AA 
TICINO SOPRAL.CRAVEGGIA NO; | 2 40; 
PI3-N0-15N- (PSIFMAZONE IDRAULICA MELEZZO ORIENT {C M VALLE VIGEZZO) | 


PREMENO TN; TT a 19] 


«TICINO SOPRAL} PREMENO | | 


PI3-NO-16N- ‘SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CARCIAGO (C. M ALTO VERBANO) 
TICINO SOPRALACUALE-MAGGIA | ' 1.837 
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Piemonte | 
Intervento Aggiomamento 
PS 45 L22195 L.185/92 
BC CL Imp CL Imp CL Imp 
TOCE-LAGO D' MACUGNAGA NO "2 300 2 300 ! 
PI-3-N0-001 SISTEM IDRAULICA TORR ANZA i 
TOCE-LAGO D' VILLADOSSOLA NO "2 200 2 200 
PI-3-N0-002 —: CONSOLID VIA ANZUNO PRESSI RIO BONACCIO 
TOCE-LAGO D'  DRUOGNO NO | ner: 40 
FRE TI > RR RISE 
PI3-NO-10N- — SISTEMAZIONE IDRAULICA MELEZZO OCCID (C M VALLE VIGEZZO) 
TOCE-LAGO D'' BACENO NO | 2 30 
PI-3-NO-11N- SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DEVERO {C M VALLI! ANTIGORIO E FORMAZZA) 
TOCE-LAGO D' ANTRONA SCHIERANCO NO n | 2 35 
 PI3-NO-12N- OPERE ESTENSIVE ED INTENSIVE RIO OVESCA(C M VALLE VIGEZZO) RE 
TOCE-LAGO D' ANZOLA D'OSSOLA NO = de: 215 
PII-NO-IN- OPERE INTENSIVE RIO ANZOLA (C M VAL D'OSSOLA) 
TOCE-LAGO D' ANZOLA D'OSSOLA NO psi "2 150 
PI3-NO-4N- SISTEMAZIONI IDRAULICHE RIO TOCETTA (C M VALLE OSSOLA) 
TOCE-LAGO D' ANZOLA D'OSSOLA NO n | "2 to 
PLI-NO-SN- SISTEMAZIONI IDRAULICHE RIO BARO (È M VALLE OSSOLA) CA 
TOCE-LAGO D' ANZOLA D'OSSOLA NO 2 20 
PI3-NO-GN- SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MAGONE (C M VALLE OSSOLA] 
T 2 D' ANZOLA D'OSSOLA NO 2 351 
TOSEAR0O, RA ia AREA e 
PLI-NO-7N- SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO BOCCA-VALLE (C M VALLE OSSOLA} t 
TOCE-LAGO D' PREMOSELLO-CHIOVENDA : NO | 2. 1501 
rrr————€_____—_ PASS LEE EIA IL NIE PORTE E SN I PRI SVEN. | 
{ - PI3NO-@N- | SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO TOCE (C M VALLE OSSOLA) Ì 
etto rr osti ie er OI lil 
TOCE-LAGO D' |;VILLADOSSOLA NO: i 2 = 
Vota treno det OLO ce PERPIENEZCIA, SPENTI ii le hdi 
{= P3-NO-@N- — |'OPERE ESTENSIVE RIO ANZUNO (C M VALLE OSSOLA) 
LI COTTA, 4 
| TOCE-LAGO D'ORTA! i 500: 500 735, 
{ Piemonte! 499.917 702.719 81.305 1 
] CA IRR VA ESSARRE TCE CRENAREA AIEION SIE COAT OPE IVO EE PRI EI iron 
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Veneto 
Intervento Aggiornamento 
PS 45 L_22/95 1185/92 
BC CL imp CL imp CL Imp 
DELTA PO PORTO VIRO RO 307 15000 3 fi 5.000! 


VE-3-RO-013 LAVORI DI RIPRISTINO E RINFORZO DELL'ARGINE SINISTRO DEL PO DI MAISTRA DI COMPETENZA REGIONALE 


DELTA PO PORTO VIRO RO 2 850° 2 | 8501 


VE-3>-RO-014 LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI SUL CORPO ARGINALE DESTRO DEL PO DI LEVANTE IN 
LOCALITA' SPECCHIONE DI PORTO LEVANTE 


DELTA PO 15.850! 15.850 
Veneto 15.850 15.850. 
AR 
Totale generale: 564.856 ‘767.658. 88.305 


96A1667 


FRANCESCO NOCITA, redattore 


DOMENICO CORTESANI, direttore AxFONso ANS L ‘vide vedaitafe 


(8651359) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita a! pubblico: 
— presso l'Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; 
— presso ie Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le 
inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma {Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e 
presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995 
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 


ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
Inclusi i SUPRIE OA ordinari: destinata alle topa: ed al teagralnone aan 
- annuale . . ne” L. 357.000 - annuale . PO L. 65.000 
- semestrale . .... L. 195.500 - semestrale L. 45.500 

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli "della serie ‘speciale 

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
destinata agli atti dei giudizi davanti alia Corte altre pubbliche amministrazioni: 
costituzionale: - annuale 9 L. 199.500 
- annuale . è . dp ini i L. 65.500. - - semestrale . L. 108.500 
- semestrale .. Di a L. 46.000 Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie Lgencialo 

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciaie inclusi 1 supplementi ordinari, ed al fascicoli 
destinata agli atti delie Comunità europee: delle quattro serie speciali 
- annuale . no fer panel L. 200.000 - annuale a #0 ATA L. 687.000 
- semestrale . . i SE +... L. 109.000 - semestrale : lati L. 379.000 


Integrato il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto & ricevere 
l’Indice repertorio annuate cronologico per materie 1995. 


Prezzo di vendita di un fascicolo delia serie generale . i Sa Ka 0 LO ea MESTCO L. 1.300 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali 1, Il e Ill, ogni 16 pagine o frazione .. ... tette L 1.300 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami». . O dedito cdi ad toda dee ha L. 2.550 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogn: 16 pagine o frazione .. .. SE o dia dona Spare, L 1.300 
Suppiementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 1.400 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.400 
Suppiemento straordinario «Bollettino detie estrazioni» 
Abbonamento annuale . è Cala  Aspgna }.% e ti Tae n Sale L. 124.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pauine (°) razione nere N ‘ dui Ra At L. 1.400 
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale... ............ A dla Go nt ana Li i Gale De L. 81.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo . aa è Chu Seca rale Tania Cona Cogo a Ada se L. 7.350 
Gazzetta Ufficiale au MICROFICHES.- 1995 
{Serie generale - Supplementi ordinari - Serle speciai)) 

Abbonamento annuo medianta 52 spedizioni settimanali raccomandate. ... ..... s she To n RO UE 1. 1.300.000 
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna. . 3 a nl SERE, RE RTT. L 1.500 

per ogni 96 pagine successive ... ...... : mr ebsi Cat l diet t sito i ade L. 1.500 
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata. . . .. x o lara SI Leba L. 4.000 

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero | suddetti prezzi sono aumentati del 30% 
ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI 

Abbonamento annuale | ....0...... . ie dee e Ea tia i i Pps > res L. 336.000 
Abbonamento semestrale . .. ione AT E ni ate Miane araba DE L. 205.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o o trazione. dI RT IRR TA dA Aa > ali è ae 3 . L. 1.450 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, 
compraesi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei 
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla 
trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento. 


Per informazioni o prenotazioni rivolgerai all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti @ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni @® (06) 85082150/85082276 - inserzioni ® (06) 85082145/85082189 


IL I 


*x411200064%4 6 * L. 21.000 


